ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 



ΝΟΜΟΣ ΥΓΤ ΑΡΙΘ. 1956 

Κύρωση της Σύμβασης με ημερομηνία 29 Νοεμβρίου 1990 μεταξύ 
της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. και του 
Κονσόρτιουμ των Εταιρειών ΥΙΌ ΜΑΟΗΙΝΟΙΜΡΟΚΤ, ΒΙΟΚΑΤ 
ΟΟΚΡΟΚΑΤΙΟΝ και ΙΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΙ ΟΟΝΕΤΚυΟΤΙΟΝ & 
ΕΝΟΙΝΕΕΚΙΝΟ Ε Τϋ για την κατασκευή του κυρίου αγωγού με¬ 
ταφοράς σοβιετικού αερίου από τα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα 
στην περιοχή Αθηνών και άλλες διατάξεις. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 


Άρθρο πρώτο . 

Κυρώνεται η σύμβαση μεταξύ της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΕ¬ 
ΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. και του Κονσόρτιουμ των Εταιρειών ΔΎΟ ΜΑΟΗ- 
ΙΝΟΙΜΡΟΚΤ, ΒΙΟΚΑΤ ΟΟΚΡΟΚΑΤΙΟΝ χαι ΙΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΕ 
ΟΟΝδΤΚυΟΤΙΟΝ & ΕΝΟΙΝΕΕΚΙΝΟ ΕΤϋ, μαζί με τα υπογραφέντα 
χαι απαριθμούμενα σ αυτήν, ως αποτελούντα μέρος της συμβατικά ίχ- 
Τ?αφα, για την εκτέλεση του έργου της κατασκευής, τοποθέτησης και 
δοκιμής του κυρίου αγωγού μεταφοράς σοβιετικού αερίου από τη βουλ¬ 
γαρική μεθόριο στην περιοχή των Αθηνών. Το κείμενο της Σύμβασης 
των συμβατικών αυτών εγγράφων στην ελληνική και στην αγγλική 
γλώσσα παρατίθεται στη συνέχεια του παρόντος. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 1 


ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΒΑΟϋΟΤίΟΝ ΟΡΡΙΟΙΕ1ΛΕ ΟΡΡΙΟΙΑΙ. ΤΗΑΝ5Ι-ΑΪΙ0ΙΓ 

μ,.. ..515 5/01 50 


Της συμβάσεως που υπεγράφη την Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 1990 
μεταξύ της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου της Ελλάδος Α.2. και του 
Κονσόρτσιουμ που αποτελείται από την ννο ΜβσίϊίησίπϊροΓτ, την 
ΒΙΟΚΑΤ 0θΓροΓ3έϊοη και την ΙΟΕ Λεά. 


1. , Αρθρο 10 των Γενικών Ορων και Συμφωνιών της Συμβάσεως, Διά¬ 

ταξη 10.3.2 παρ. 6) και παρ. ε|, "{Ελληνική Τράπεζα)", 
τροποποιείται εις “(Τράπεζα)". 


2. Διάταξη 16.1 των Γενικών Ορων και Συμφωνιών της Συμβάσεως, η 
φράση που Διατυπώνεται "να προσλάβει Ελληνικό Προσωπικό" 
τροποποιείται εις "να προσλάβει Ελληνικό και εκ της ΕΟΚ 
προσωπικό". 


3. Αρθρο 50 των Ειδικών Ορων και Συμφωνιών της Συμβάσεως, "Ελ¬ 
ληνικής Ιθαγένειας" τροποποιείται εις “Ελληνικός και εκ της 
ΕΟΚ Ιθαγένειας". 


4. Αρθρο 3 του Συμφωνητικού Συμβάσεως, παρ. 2 "όχι βραδύτερου 

των τριών (3) μηνών από της ημερομηνίας υπογραφής του 
παρόντος ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ" τροποποιείται εις "όχι 
βραδύτερου των τεσσάρων (4) μηνών από της ημερομηνίας 
υπογραφής του παρόντος ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ". 


Υπογραφέν στις 28 Φεβρουάριου 1991 από: 

ΔΕΠΑ Α.Ε. 

από την Κα Βασιλική Κωτσιρα-Δούκα και τον Κο Κωνσταντίνο Κοντίδη 
νόμιμα εξουσιοδοτημένους 

{υπογραφές) 

Το Κονσόρτσιουμ 

ννο Μασδίηοΐφίροτΐ από ιούς κ.κ. 5.Κ. ΑταΙςβ1γαπ και - ν.ν. 
ΚορΥβΗβνελγ νόμιμα εξουσιοδοτημένους 

(υπογραφές) 


ΒΙΟΚΑΤ ΟοτροίΓΑίϊοη από τον Κο Γεώργιο Κωνσταντι νίδη νόμιμα 
εξουσιοδοτημένο 


ΣΥΜΦΩΝΗΠΚΟΝ ΣΥΜ3ΑΣΕ3Σ 

ΤΟ παρόν ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜ3ΑΣΕΩΣ συνήφθη εν ς Αθήνας, Ελλά¬ 
δος, την 29ην Νοεμβρίου Ι9ϋ0 μεταξύ:- 
της ΔάϋΟΣίΑΣ ζΠΙΧΕΠΗΣΕΩΣ ΑΕΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α·Ε., εταίρεί- 
ας συσταθείσης και λεν του ργούση ς κατά τους νόμους της 
Ελλάδος, εόρευοΰσης επί της Λεωφόρου Μεσογείων 20?, Ν. 
ψυχικόν 115 25, Αθηνών (εφεξής αναφερομένης ως "ΕΡΓΟΔΟ¬ 
ΤΗΣ") δεόντως εκπροσωποομένης ενταύθα υπό της Κας 3ασι- 
λνκής Χοτσίρα-Δούκα, ΠΡοέδροα του Διοικητικού Συμβουλίου, 
υπό του κ. Χρήστου Δημοπούλου, Αντιπροέδρου του Διοικη¬ 
τικού Συμβουλίου, καν ταιν κ.κ. Αλεξάνδρου Δυμπεροπούλου - 
και Παναγιώτου Κολλιτσίδα, Μελών του Διοικητικού Συμβου¬ 
λίου, αφ'ενός 

και αφ'ετέρσυ του κονσόρτσιουμ των οί*·ων (εφεξής συλλήβδην 
αναψερομένων ως "ΑΝΑΔΟΧΟΣ"» ενεργούντων από κοινού και 
αόιαιρέτως) 

α.- ΥΥΟ "ΜΑΟΙΝΟΙλΙΡΟΒΙ", Μόσχας, εταιρείας δεόντως ιόρυ- 
θείσης και λειτουργούσης κατά τους νόιιους της 3ΣΣΔ, 
εόρευοΰσης εις 32/3Λ* ΕΜΟΙ,ΞΝΕΚΑΥλ-οΖΝ.'ΓΑΥΑ 5;·. 121200 
Μόσχα, ΕΣΣΔ, ούσης Επικεφαλής ταμ Κονσόρτσιουμ, 
δεόντως εκπροσώπουμένης ενταύθα υπό των κ.κ. 7 Ι*α 3Χ31,''· 
Ν. ΡΒ1ΝΕΥ, Αντιπροέδρου και 1003 3· ΜΑΚΟΥ, Διευ../τοί· 


(υπογραφή) 


ΙΟΕ Σεά από τον Κο ν.ν. ΚοργαΛονεΚΥ, νόμιμα εξουσιοδοτημένο 
(υπογραφή) 


ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Ηο 2 


Της συμβάσεως που υπεγράφη την Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 1990 
μεταξύ της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου της Ελλάδος (ΔΕΠΑ) Α.Ε. 
και του Κονσόρτσιουμ που- αποτελε ίται από .την ννο ΜβσΙιΐηοΙίπροΓτ, 
την ΒΙΟΚΑΤ και την ΙΩΒ Ί&ά. 


1. Το άρθρο 10 των Γενικών Ορων και Συμφωνιών της ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ, 

Διάταξη 10.2.3 στοιχείο θ) δευτέρα παράγραφος η οποία 
διατυπώνεται "το εν (1) τούτων θα πληρωθεί εκ της 
χρηματοδοτήσεως Μοτηβη ΟΓβηίβΙΙ" τροποποιείται να 
διατυπώνεται «ς ακολούθως "το εν (!) τούτων θα πληρωθεί εκ 
των χρηματοδοτικών διευθετήσεων της Δημόσιας Επιχείρησης 
Αερίου της Ελλάδος (ΔΕΠΑ) Α.Ε.*. 


2. Το άρθρο θ του ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ, σβλίς 3, παοάγραφος 

δύο (παρ. 2) η οποία διατυπώνεται "όχι βραδύτερον των τριών 
(3) μηνών από της ημερομηνίας της υπογραφής του παρόντος 
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ" και το οποίο τροποποιήθηκε με τσ 
Συμπλήρωμα Νο 1 αυτής της ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ να διατυπώνεται "όχι 
βραδύτερον των τεσσάρων (4) μηνών από της ημερομηνίας 
υπογραφής του παρόντος ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ" τροποποιείται 
τώρα να διατυπώνεται "όχι βραδύτερον των έξι (6) μηνών από 
της ημερομηνίας υπογραφής του παρόντος ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ". 


3. Αρθρο 72.1 των Γενικών Ορων και Συμφωνιών της ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ, 

Διάταξη 72.1, στοιχείον γ, προστίθεται η ακόλουθη φράση 
"Αυτό το προσωπικό θα ασφαλιστεί στους κατάλληλους 
Σοβιετικούς Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλίσεως". 


Ολοι οι άλλοι Οροι και Συμφωνίες της ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ καθώς επίσης και 
του Συμπληρώματος Νο. 1 αυτής με ημερομηνία 28 Φεβρουάριου 1991 
οι οποίοι δεν τροποποιούνται με αυτό το ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο. 2 
παραμένουν ισχυροί. 


Υπογραφέν στην Αθήνα την 9η Μαϊου 1991 εις δύο (2) πρωτότυπα, ένα 
δι' έκαστον ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΝ ΜΕΡΟΣ. 


ΑΒΠΛ Α«Β. 

Από τους κ.κ. Βασιλική Κώτσιρα-Δούκα και τον Κωνσταντίνο Κοντίδη 
νόμιμα εξουσιοδοτημένους 

(υπογραφές) 

ΙΡ.ΚΩΥΡύΡΤΩΙΡύΗ 

ννθ ΜεσΗίποϊιηροΓέ οπτό τους κ.κ. δατηβΐ Α. Ναζαεον και Ευηβηγ ι. 
Ρο^ΓονβλΥ νόμιμα εξουσιοδοτημένους 

(υπογραφές) 


ΒΙΟΚΑΤ ΟοΓροταΐΐοη από τον Κο Γεώργιο Κωνσταντινίδη νόμιμα 
εξουσιοδοτημένο 

(υπογραφή) 


ΙΟΕ ΙιΕά από τον Κο Βαεςβί α. Νβζβταν νόμιμα εξουσιοδοτημένο 


β.- ΕΤΑΙΡΕΣ ΑΣ 3Ι0ΚΑΤ (ΩίΩΚΑί ΟΟΒΡΟλΑΤΙΟΝ), Αθηνών, Δεόντως 
ιδ ρυθείαη ς και λειτουργούσης κατά τους νόμους της 
Ελλάδος, εορευούσης επί της οδού Αριστείο ου 6, Αθη¬ 
νών, Ελλάδος δεόντως εκπροσωπουμένης ενταύθα υπό 
του κ. Γεωργίου Κωνσταντινίδη, Προέδρου του Διοικη¬ 
τικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου. 

Τ.- ΙΝΤ23ΝΑΪΙ0ΝΑΙ ΟΟΝΕΤΗΙΙ0ΤΙ0Ν ΑΥΏ ΕΝ0ΙΝ223ΙΝΩ 1213/102, 
Λονδίνου, εταιρείας δεόντως ιόρυθείσης και λειτουργοΟ- 
σης κατά τους νόμους του Η.3., εόρευοΰσης εις 71 
ΟΟΕΕΝΕΊαΥ, Δονόίνον 'κΖ. 403, 3.3., δεόντως εκπροσώπου— , 
μένης ενταύθα υπό του κ. 1003 3. ΜΑΚΟΥ. Πρώτου 3ντε>- 
ταλμένου Αξιωματούχου. 

ΕΠΕΙΔΗ 

Η Χυβέρνησις της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Χυβέρνησις 
της 3ΣΣΔ υπέγραφαν την 7ην Οκτωβρίου 1937 το Σύμφωνητικόν 
προμηθείας φυσικού αερίου εκ της 2Σ£Δ εις την Ελληνικήν 
Δημοκρατίαν. 

0 ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ επιθυμεί να εκτελέσει το ΕΡΓΟΝ το περί γραφό¬ 
μενο ν εις τα συνημμένα ώδε ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΖΓΓΡΑίΑ δια την πλή¬ 
ρη κατασκευήν, ανέγερσιν και Οακιμήν του Κυρίου Αγωγού 
Παροχετεύσεως δια μεταφοράν Σομιετικαύ αερίου εκ της 
Βουλγαρικής Μεθορίου εις την περιοχήν των Αθηνών. 

0 ΛΝΑΑΟΧΩΣ συνεφώνησε να εκτελέσει, ολοκληρώσει και εγ— 
γυηθεί το ΕΡΓΟΥ συμφώνως προς τους όοους της παοούσης 
ΣΥΜ3ΑΣ2ΩΣ τρος το κατ'Ατοκοπήν Ποσόν των Πενήντα Πέντε 
Εκατομμυρίων Εξήντα Τριών Χιλιάδων Πενήντα Δολλαρίων Η·Π. 
(^55,003,0 50) και Δέκα Οκτώ Δισεκατομμυρίων Διακοσίων 
Εκατομμυρίων (13.200.000.000) Δραχμών. 

ΗΔΗ, ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ 3Ε3ΑΙ0ΥΝΤΑΙ 
/ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ 

1. - Εις το παρόν ΣΥΜΦΩΝΗ Π Χ0Ν ΣΥΛΒΛΣΕΩΣ λέξεις και όροι 

θα έχουν τας αυτάς εννοίας με τας αντιστοίχως αποόι- 
δομένας εις αυτούς εις τους ώδε συνημμένους ΓΕΝΙΚΟΥΣ 

ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΊΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ· 

2. - Η ΣΥΜΒΑΣΙΣ αποτελείται εκ του ΠΑΡΟΝΤΟΣ-ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ και των κατωτέρω απαριθοουμένων εγγράφων, 
εψεξής αναφεραμένων ως ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝ. Τα ΣΥΜΒΑ¬ 
ΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ θα θεωρούνται ότι αποτελούν, και θα ανσ- 
γιγνώσκωνται-και ερμηνεύωνται ως τμήμα του παρόντος 


(υπογραφή) 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 
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ΣΥΜΦΩΝΗΤΙ— ΚΟΥ ΣΥΜ3ΛΣ3ΩΣ έχοντος την ανωτάτην προτε¬ 
ραιότητα. 

Η σειρά προτεραιότητας από τον ανώτατον αριθμόν 
(τον αριθμόν ένα) μέχρι τον χατώτατον (τον αριθμόν 
οκτώ) των ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΝ ΖΓΓΡα 50Ν έχει ως έπεται.— 

1. - Συμφωνητικών ΐυμβάσεως 

2. - Ειδικοί Όροι και Συμφωναίαι 

3·- Γενικοί Όροι και Συμφωνίαι της Συμβάσεως 

4.- Ανάλυσις Συμβατικού Τιμήματος 

51- Αντικείμενου του ΕΡΓΟΥ 

6.- Προδιαγραφή και Σχέδια 

7·- Χρονοδιάγραμμα 

Θ.- Ιιμαί Μονάδος · 

3. - Η παρούσα ΣΥΜ3ΑΣΙΣ ενσωματώνει την καθόλου συμφωνίαν 

μεταζύ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ και ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 

4. - 0 ΑΝΑΔΟΧΟ2 δηλοί ότι κατά την σύναΨιν της παροόσης 

ΣΥΜ3ΑΣ2ΩΣ» ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν βασίζεται επί οιωνδήποτε 
προφορικών ή σιωπηρών δηλώσεων και προϋποθέσεων οι- 
ουόήποτε είδους, 

5·- Οιαδήποτε αλλαγή των διατάξεων της παροόσης ΣΥΜΒΑΣΕ¬ 
ΩΝ, γενομένη μετά την υπογραφήν του παρόντος, θα εί¬ 
ναι γραπτή και δεόντως εχτελεσθεί σα. 

6.- Τα Μέλη του κονσόρτσιουμ, ήτοι οι ΜΑΟΪΚΟΙϋΡΟΛΤ, 

ΒΙΟΚΑΙ και Ιι3Ε» θα είναι πλήρως υπεύθυνοι έναντι του 
ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ, από κοινού, αόιαιρέτως και ατομικώς δι # 
όλας τας δυνάμε» της ΣΥΜ3ΑΣ2ΩΣ απορρεούσας υποχρεώ¬ 
σεις, ευούνας και εγγυήσεις. Τα μέλη του Κονσόρτριουμ 
δύνανται να ασκήσουν τα δικαιώματά των και οιανδήποτε 
πιθανήν απαίτησιν κατά του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ μόνον από κοινού 
και αόιαιρέτως, τ.έ. δια κοινής εκπροαωπήσεως. 

7·- α αλληλογραφία και τα έγγραφα που πρόκειται να ανταλ- 

λαγοΰν μεταζΰ του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ και του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα 
εις 

απευθΰνωνται/ τον Επί Κεφαλής Αντιπρόσωπον του ΑΝΑΔΟ— 
ΧΟΥ εις Αθήνας. 

0 Επί Κεφαλής αυτός Αντιπρόσωπος θα διορισθεί υπό 
του ΑΚΑΔΟΧΟΥ όταν η ΣΥΗ3ΑΣΙΣ τεθεί εν ισχύτ και θα 
είναι ο Αντίκλητος του ΑΝΑΔΟΧΟΥ εις όλα τα ζητήματα 
τα σχετικά με την εκτέλεσιν της ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ· Όλαι αι 
ειδοποιήσεις αι σχετικαί με την ςυηβαΣΙΝ ή και την 
διαιτησίαν ή και τας διαφοράς, κλπ., η έγερσις ή 
συνέχισις ή ρόθμισις οιασόήποτε αγωγής ενώπιον των 
Ελληνικών Δικαστηρίων ή οιασόήποτε δυνάμει της ΣΥΜ- 
ΒαΣΕΩΣ Δικαστικής Επιτροπής θα επιόίόωνται εις τον 
ανωτέρω Αντιπρόσωπον. 

0 ανωτέρω. Επί Κεφαλής Αντιπρόσωπος δεν δόναται να 
αντικατασταθεί υπό του ΑΚΑΔΟΧΟΥ, εκτός εάν ο ΑΝΑΔΟ- 
ΧΟΕ δώσει έγγραφον σχετικήν ειόοποίησιν εις τον ΕΡ¬ 
ΓΟΔΟΤΗΝ, δια της οποίας ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα διορίζει τον 
νέον Επί Κεφαλής Αντιπρόσωπόν του. 

Μέχρι του διορισμού του Επί Κεφαλής Αντιποοσώπου του 
χναδόχου,'όπως ανωτέρω, όλη η αλληλογραφία και τα 
έγγραφα από τον ζ-ΓΟΔΟΤΗΝ εις τον ΑΝΑΔΟΧΟΝ θα απευ- 
θυνωνται εις τον κ. Γεώργιον Κωνσταντινίοην, ρροντίδι 
της 3Ι0ΚΑΤ, Οδός λριστείδου ό, Αθήνα, Ελλάς, ως Αντι- 
ΚΛήτου του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 

0 ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα διορίσει επίσης Μηχανικόν εις το 33Γ0- 
ΙΑ2Ι0Ν ως τεχνικόν αντιπρόσωπον, ο οποίος θα είναι 
αντικαταστάτης επικεφαλής αντιπρόσωπος του ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
με όλας τας εζουσίας του Αντικλήτου του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 

9·- Η ΣΥΜΒΑΣίΣ θα θεωρείται τεσείσα εν ισχύΧ μετά την 
εχπλήρωσιν των όρων, των αναφερομένων εις το ' Αρθρο ν 
72.1 των Γενικών Όρων και Συμφωνιών της ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ. 
Συμφωνείταω δια του παρόντος ότι όλαι αι ρηθείσαι 
συμφωνίαι θα εκπληρωθούν και σχετικαί ειδοποιήσεις 
θα σταλούν υπό του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ και ΑΝΑΔΟΧΟΥ εις αλλή- 


λους όχι βραόύτερον των τριών (3) μηνών από της ημε¬ 
ρομηνίας της υπογραφής της παρούσης ΣΥΜ3 αΣ 2ΩΣ' Ελλεί¬ 
ψει τούτου, έκαστος των ΣΥΜ3ΑΑΔΟΜΕΝΩΝ δικαιούται, 
δι'εγγοάφου ειόοποιήσεως προς τον έτερον ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕ¬ 
ΝΩΝ, να δηλώσει και καταστήσει την ΣΥΜ3ΑΣΙΝ άκυρο ν κα 
οι ΣΥΜ3ΑΔΑ0υΐΖΝ0Ι ουόεμίαν θ« έχουν έναντι αλλήλων 
ευθύνην εκ τούτου. Επί πλέον, οι ώόε ΣΥΜ3ΑΑΛΟΜ2Ν0Ι 
δηλοΰν,ότι εις τοιαύτην περίπτωσιν ουόεμίαν απαίτησιν 
θα έχουν κατ'αλλήλων όι'αμοιβήν ή αποζημίωσιν οιου- 
όήποτε απολύτως είδους, ή ό ι'αιανίήπατε ζημίαν, ή έ- 
ςαόον που ενεδέχετο να πραγματοποιηθεί εκ ή λόγω 
συντάςεως και υπογραφής της ΣΥΜ3ΑΣΕΩΣ και των δια¬ 
πραγματεύσεων αυτής, ή όιΌΐονόήποτε λόγον συνοεό- 
μενον καθ'οιονόήποτε τρόπον με αυτήν. ' 

Εν περιπτώσει και η προκαταβολή εζ υπαιτιότητος του 
ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ δεν καταβληθεί εις τον ΑΝΑΔΟΧΟΝ εντός £ζ 
(6) μηνών από της ημερομηνίας κατά την οποίαν είναι 
απαιτητή δυνάμει των όρων της ΣΥΜ3ΑΣ2ΩΣ, τότε η πα¬ 
ρούσα ΣΥΜ3ΑΠΣ, εκτός εάν οι ΣΥΜ3ΑΔΔ0ΜΒΝ0Ι συμφωνή¬ 
σουν άλλως, θα θεωρείται χαταγτελθείσα δια λόγους 
αποόοτέους εις τον ΕΡΓΟΔΟΤΗΝ και θα ισχύσουν αι δια¬ 
τάζεις του 'ΑΡθρου 55 των Γενικών Όρων και Συμφωνιών 
της ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ. 

^ η . 

9·- Ως ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝαΡΒΖΩΣ θα θεωρείται/ηυερομηνία κατά 
την οποίαν ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα λάβει ειδοποίησιν του ΕΡΓΟ¬ 
ΔΟΤΟΥ να αρχίσει το ΕΡΓΟΝ ή είκοσι (20) ΗΜΕΡΕΣ προ 
της πληρωμής της Προκαταβολής, οιασόήποτε. των ημερο¬ 
μηνιών αυτών ούσης βραδυτέρας. 3 ειδοποίησις αυτή 
πρέπει να δοθεί υπό του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ εντός δέκα (10) 
ΗΜΕΡΩΝ από της ημερομηνίας θέσεως εν ισχύτ της ΣΥώ- 
3ΑΣΕΩΣ. 

10.- Η ΜΑ(2ΙΝ0ΙΜΡ0ΗΙ ως επικεφαλής του Σ0ΝΕ3ΡΤΣΙ0ΥΜ το 

παρο— 

οποίον θα κατασκευάσει τον αγωγόν /χετεβσεως αερίου, 
θα υποχρεωθεί να ιδρύσει Γραφείον Αντιπροσωπεΰσεως 
εις Αθήνας δια την όιαχείοισιν της τοιαύτης ΣΥΜ3Α- 
Σ2ΩΣ- Το εν λόγω. Γραφείον θα στεγάσει οκτώ περίπου 
πρόσωπά και θα έχει, το ελάχιστου, τελέζ και δύο 
τηλεφωνικές γραμμές. 

Ποος τον σκοπόν αυτόν ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ δέχεται να υποστη¬ 
ρίζει τας αιτήσεις της ΟΑςΗΙΝΟΙΜΡΟΑΤ προς τας δια¬ 
φόρους αρχάς δια την απόκτησιν των τοιούτων τηλεφω- | 
νικών γραμμών και τελέζ, ως καί την ενοιχίασιν καταλ¬ 
λήλου Γραφείου. Η βοήθεια αυτή του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ θα λάρει 
την μορφήν επιστολών υποστηρίζεως και βεβαιώσεων. 

ΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΙΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ 

Το παρόν ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΧΟΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ και άπαντα τα λοιπά 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ υπεγράφησαν εις Αθήνας, σήμερον, 29ην 
Νοεμβρίου 1990 υπό των δεόντως εζουσιοδοτημένων εκπρο¬ 
σώπων των ώόε ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ, των αναφερομένων εις την 
σελίδα I του παρόντος, εις δύο (2) πρωτότυπα και έκαστος 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ έλαβε εν (I) υπογεγραμαένον τοιοΰτον, 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕγΗ 

ΔΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗΝ ΔΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟΝ 

υπογραφαί-δυσανάγνωστοι υπογραφαί-δυσανάγνωσται 


Ακριβής Μετάφρασις εκ του συνημμένου 
επικυρωμένου/'φωτοτυπικου αντί γράφου 

Αθή**α, 14 Ιάνουαρίου 1991.- 


0 Μεταφραστής 



Κ · Γεωργιάοης 
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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ] 


ΑΜΑΛΪΣΙΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ 
Αναλυσις συμβατικού τιμήματος ανθ μέλος του Κονσόρτσιουμ 


Δολλάρια Αμερικής 
Ν4θΛ1ηο1*ρθΓ^ 5δ 186 122 

8ΙΟΧΑΤ 

ΙΟΕ 876 928 


Δρχ . 

5 600 740 000 
12 363 189 000 
36 071 000 


53 063 050 16 200 000 0Ο0 


Ποσά υπό αίρεαιν 

Το ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ως το ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ θο 
αυξηθεί, ως κατωτέρω με σκοπό να φθασουμε στο νίο ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ 
ΤΙΜΗΜΑ 

1. Δια το Χρονοδιάγραμμα υπό αίοεσιν: 


Τμήμα (μερίδιον της Συμβάσεως) της ί κατά : 

ΜασάΙηοΙοροΓΐ 3% 

ΒΙΟΚΑΤ 5» 

ΙΟΙ 3* 


2. Διά την Προμήθεια του Υλικού διά την Καθοδικη .Προστασία 
(υπό τον όρον να συμψωνηθούν αι ττροδιαγραΦαί) 

Κατά Δολλάρια ΗΠΑ δύο εκατομμύρια εξακόσιες σαραντα πεντε 
χιλιάδες πεντακόσιες οκτώ (Δολ. ΗΠΑ 2 645 308). 

Η πρασαύξηοις κατά (4%) οσειλομενη στον πληθωρισμό 
του δολλαρίου, ο οποίος είχε ενσωματωθεί στο 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ως ανωτέρω δεν εχει συμπςριληφθεϊ 
στην τιμή δια την προμήθεια του υλικού δια την 
καθοδική προστασία. 
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ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΤΟ) 


(Τ,Μα^Π νϊ:ΐ «#!1Τ 



5. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1. Παρουσίαση του έργου 

Το ΕΡΓΟ αποτελείται απο 104 χλμ {διαμ 36") και 411 χλμ 
. (διαμ 30").κυρίως αγωγού μεταφοράς, υπολογισμόςπιέσεως 
67 όεπ, ο οποίος ξεκινά απο την Κούλα (Ελληνο-βουλγα- 
ρικά σύνορα) και καταλήγει στην Αγία Τριάδα (περιοχή 
Αττικής). Κατά μήκος της περίπου 515 χλμ διαδρομής του 
υπάρχουν διακλαδώσεις, οι οποίες θα εξυπηρετούν μεγάλες 
πόλεις και διάφορες μεγάλες βιομηχανίες. 

Εκτός του κυρίου αγωγού και των διακλαδώσεων το έργο 
προβλέπει έναν ορισμένο αριθμό σταθμών Μετρήσεως και 
σταθμών Μετρήσεως/Μειώσεως Πιέσεως καθώς και Κέντρα 
Τηλελέγχου Αερίου και Κέντρα Λειτουργίας και Συντηρήσεως. 

1.2. Προθέσεις της ΔΕΠΑ 

Η ΔΕΠΑ ας ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ του ΕΡΓΟΥ προτίθεται να αναθέσει 
την ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΩΣ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΔΙΑΜ 36-/30") 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΥΛΑ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΣΥΚ1ΕΡΓΛΑΜΒΑΝ0ΜΕΝΩΝ ΤΟΝ 
ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ΣΚΡΕΙΠΕΡ (50ΚΑΡΕ9 ΤΚΑΡ)·, ΤΩΝ 
ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΔΙΑ¬ 
ΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
2.1. Γενικές Πληροφορίες 

Τρ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ περιγράφει το τμήμα Τ3υ 
συστήματος του Ελληνικού αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου, 
το οποίο θα εγκατασταθεί βάσει Της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ, 
δηλ. Τον κύριο αγωγό. 

Η ΣΥΜΒΑΣΗ περιλαμβάνει τις ακόλουθες, κατά προσέγγιση, 
κυρίως ποσότητες και είδη, όπως ειδικώτερα περιγρά«ονται 


στα ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ έγγραφα. 

- Αγωγός μεταφοράς. Αγία Τριάδα-Αγχίαλος 
διαμ 30" 411 χλμ 


ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ (ΚΑΝΟΝΙΚΟ) 
Τάξη 


Τοποθεσία 

1 

2 

3 


Υλικά ΑΡI 51. X 65 
9,52 «ιβ 
10.3 πνυ 
11,9 ηη 


- Αγωγός μεταφοράς, Αγχίαλος-ΚοΟλα 


ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ (ΚΑΝΟΝΙΚΟ) 

Τάξη 

Τοποθεσία Υλικά ΑΡΙ 51. X 65 

1 11,1 ΓΗΠ 

2 . 11.9 γππ 

3 14.3 σιη 


- Σταθμοί δικλείδων γραμμής 14 τεμ 

- Σταθμοί δικλείδων γραμμής με λήψεις προς 

τους Σταθμούς Μετρήσεως/Μειώσεως Πιέσεως 4 τεμ 

- Σταθμοί δικλείδων γραμμής με συνδέσεις δευτε- 

ρευουσών"γραμμών 5 τεμ 

- Σταθμοί δικλείδων γραμμής με δευτερεύουσες δια¬ 
κλαδώσεις και λήψη για Σταθμά Μετρήσεως/Μειώσεως 

Πιέσεως 1 τεμ 

- Διάταξη υποδοχής του δςηρβΓ (γουρουνάκι) πρα- 
ετοιμασθείσα για τις βοηθητικές εγκαταστάσεις 

του συμπιεστού 1 τεμ 

- Διάταξη υποδοχής του δοηροη με σταθμό ανάμιξης 

και κλάδους αναχώρησης δευτερεύουσσς γραμμής 1 τεμ 

- Διάταξη υποδοχής του $ογ*ρ·γ (της κυρίας γραμμής μόνο) 2 τεμ 

- Διάταξη υποδοχής του $ςπο·Γ με κλάδους αναχώρησης 

δευΐερεύουσας γραμμής 2 τεμ 

- Διάταξη υποδοχής του $ςρ*ο«Γ με λήψη προς τους 

Σταθμούς Μετρήσεως 2 τεμ 

- Διασταυρώσεις με δρόμους, σιδηροδρομικές γραμμές, 

διώρυγες εκτελούμενες δια τρύσεως 90 τεμ 

- Διασταυρώσεις με δρόμους (εξαιρουμένων των μικρών · 
μη ασφαλτοστρωμένων δρόμων όπου χρησιμοποιούνται 


χιτώνια (οεείηςε)) 57 τεμ 

- Διασταυρώσεις με ποταμούς 20 τεμ 

- Διασταυρώσεις με αρδευτικά κανάλια 225 τεμ 

- Διασταυρώσεις με μικρά ρυάκια και φαράγγια 175 τεμ 


- Μη καταστροφικές δοκιμές (Ν0Ε) των ραφών συγκολλήσεως 

- Η0ΡΕ σωλήνας για εγκατάσταση του καλωδίου 
(μήκος όσο και ο αγωγός) 

- Συστήματα καθοδικής προστασίας 

- Υδροστατική δοκιμή και εκκένωση-ξήρανση 

- Μέτρηση και έγγραφα που απεικονίζουν την κατάσταση 
μετά την εκτέλεση του έργου 

- Δραστηριότητες δοκιμών θέσεως σε λειτουργία 

- Παραλαβή, φόρτωση και μεταφορά των επενδεδυμένων 
σωλήνων απο το χώρο της εγκατάστασης επενδύαεως 
των σωλήνων μέχρι τα χώρο προσωρινής σποθηκεύσεως 
και εκφάρτωοη. 

Κατασκευή και λειτουργία 5 προσωρινών χώρων απο- ■ 
θπκεύσεως κατά μήκος του χάνδακος του αγωγού. 

Η συνολική κατατομή του ανωτέρω αγωγού και των σταθμών διευ¬ 
κολύνσεων δίδεται στα Διαγράμματα Ροής της Μελέτης. 

Οι ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ εργασίες δεν περιλαμβάνουν την εκτέλεση σταθμών 
Μετρήσεως/Μειώσεως Πιέσεως, των θαλασσίων διασταυρώσεων στην 
νήσο Ρεβυθούσα ή εργασίες εκκινήσεως. 

Τα έγγραφα και τα σχέδια, τα οποία περιέχοον τις τεχνικές απαι¬ 
τήσεις για την κατασκευή του κυρίως αγωγού μεταφοράς καταγρά¬ 
φονται στην ΣΥΜΒΑΣΗ. 

Όλα τα υλικά θα παραδοθούν απο τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ, εκτός των αναλω¬ 
σίμων, τα οποία θα προμηθευτούν απο τον ΑΝΑΔΟΧΟ ως το άρθρο 39 
Των Ειδικών Όρων και Συμφωνιών της ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ. Οι σωλήνες για 
τον αγωγό θα παραδοθοΰν με εξωτερική επένδυση ΡΕ και εσωτερική 
εποξυδική επίστρωση που θα γίνει απο μιά εγκατάσταση επιστρώ¬ 
σεων στην Ελλάδα και οι υπόλοιπες προμήθειες του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ θα 
παραδοθούν στις αποθήκες του ΑΝΑΔ0Χ0Υ (όρα τμήμα 2.4.). 


Η οργάνωση Του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και το σχέδιο εκτελέσεως θα βασίζονται 
στην φιλοσοφία ότι η κάθε ομάδα εργασίας εκτελεί τις περισσό¬ 
τερες εργασίες ταποθετήσεως σωλήνων επικοορούυενη απο ειδικά . 
συνεργεία για τις διασταυρώσεις, συνδέσεις, σταθμούς, δύσκολες 
περιοχές, κλπ. Η κάθε ομάδα εργασίας θα έχει τα δικά της 


διαμ 36' 


104 χλμ 
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κεντρικά εργοταξιακά γραφεία όπου θα βρίσκονται και Οι. ομάδες 
επίβλεψης. Ένα σπο αυτά τα εργοταξιακά γραφεία θα είναι η 
έδρα του τεχνικού διευθυντού. ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για Το 
όλο ΕΡΓΟ. 

0 ΑΝΑΔΟΧΟΣ βασιζόμενος οτο πρόγραμμα γενικής ποιοτικής εζαοφά- 
λισπς του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ, θα εγκαταοτήοει και διατηρήσει ένα σύστημα 
ποιοτικής εξασφάλισης, όπως αυτό τεκμηριώνεται οτο Εγχειρίδιο 
Ποιοτικής Εξασφάλισης για το συγκεκριμένο ΕΡΓΟ, που έχει 
εγκριθεί και υπονοοοεί απο ανώτερο στέλεχος της διοικήσεις.' 

2.2.. Κινητοποίηαις 

2.2.1 Περίοδος 

Η πεοίοβος κινητοποιήσεις θα αρχίσει με την ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΕΟΣ. 
Στην διάρκεια της περιόδου εγκαταστάσεις, θα αναληοθούν οι 
δραστηριότητες που πεοιγράοονται στα ακόλουθα τμήματα. 

2.2.2 Προγραμματισμός 

0 ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ θα χρησιμοποιήσει.ένα σύγχρονο και αποτε¬ 
λεσματικό σύστημα προγραμματισμού για τον προγοαμματισμό, 
τον έλεγχο, την παρακολούθηση και την αναφορά της προόδου 
των εργασιών και τις απαιτούμενες πηγές για να το 
εφαρμόσει. Οι λειτουργίες σχεδιασμοΰ του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα 
έχουν ολοκληρωθεί δύο μήνες πριν την έναρξη των κατα¬ 
σκευαστικών δραστηριοτήτων και κατά τη· χρονική αυτή 
περίοδο θα παρουσιάσει λεπτομέρειες του προτεινομένου 
συστήματος προγραμματισμού, των συνήθων διαδικασιών, την 
συχνότητα αναφορών, κλη στον ΕΡΓΟΔΟΤΗ προς έγκριση, 
θα προετοιμαστεί λεπτομερές σχέδιο εργασιών. Το σχέδιο αυτό 
θα είναι επαρκώς λεπτομερειακό νια να διααφαλίζει μιά 
ικανοποιητική παρακολούθηση των κατασκευαστικών δραστηριο¬ 
τήτων. Το σχέδιο, το οποίο επίσης θα αναφέρει οποιεσδήποτε 
ημερομηνίες Ορόσημα στις οποίες θα πρέπει να ανταποκριθεί 
ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, θα παρουσιαστεί και θα εγκσιβεί απο τον 
ΕΡΓΟΔΟΤΗ. 

2.2.3 Λογιστικά του έργου (μετρήσεις και τιμολογήσει;) 

Οι διαδικασίες, Βάσεις τεκμηριώσεως, η συχνότητα και η 
μέθοδος της λογιστικής θα συμφωνηθεί με τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ. Αυτά 
πρέπει να σχετίζονται με το άνω αναφεοόμενο σύστημα σχε- 
διασμού και αναφοράς. 

2.2.4 Οργάνωση κσι επάνδρωση 

0 ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα προετοιμάσει και θα υποβάλει προς έγκριση 
ένα λεπτομερές σχέδιο οργανώσεως για την οργάνωσή του, 
το οποίο θα δείχνει τις συνολικές συμβατικές διοικητικές 
λειτουργίες καθώς και την οργάνωση των ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΝ για κάθε 
κατασκευαστική ομάδα εργασίας. Το σχέδιο θα δείχνει επίσης 
όλους τους χρησιμοποιούμενους εργολάβους και τη αχέση τους 
προς την υπόλοιπη οργάνωση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Όλοι οι υπεργο- 
λάβαι θα ενκρίνονται απο τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ. 

Τα βιονραφικά σημειώματα όλων των ανθρώπων-κλ*ιδιών της 
οργάνωσης θα υποβάλλονται στον ΕΡΓΟΔΟΤΗ προς έγκριοη. Το 
προσωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα κινητοποιηθεί σε επαρκή χρόνο 
ώστε να εζασφαλιοθεί η ένκαιοη έναρξη των κατασκευαστικών 
εργασιών. 

2-2.5 Ποιοτική Εξασφάλιση 

0 ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα συστήσει, θα συντηρήσει και θα τεκμηριώσει 
ένα σύστημα Ποιοτικής Εξασφάλισης σύμφωνα με τις σχετικές 
προδιαγραφές του ΕΡΓΟΔΟΤΗ. Το συμβατικό Εγχειρίδιο Ποιο¬ 
τικής Εξασφάλισης θα προετοιμαστεί σύμφωνα με τις οδηγίες 
του ΕΡΓΟΔΟΤΗ. Η έκταση των επιθεωρήσεων και τεκμηριώσεων 
του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα εκπληρώνει τις ελάχιστες τουλάχιστον απαι¬ 
τήσεις, τις καθοριζόμενες απο τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ. 

Το Εγχειρίδιο Ποιοτικής Εξασφάλισης - θα προωθηθεί στον ΕΡΓΟΔΟί 
το συντομώτιοο δυνατό μετά την έναρξη της περιόδου κινητο¬ 
ποιήσεις και καμιά εργασία σχετική με την ποιότητα (αυνκαλ- 
ληοεις, ΝΟΤ, κάμψεις, κλπ) δεν θα επιτρέπεται πριν το 
Ενχειρίδιο Ποιοτικής Εξασφάλισης ενκριθεί απο τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ 
και το σύστημα Ποιοτικής Εξασφάλισης εφαρμοστεί ικανοποιη- 


Μεγάλπ σημασία θα δοθεί απο τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ στην ικανοποιητική 
εφαομογή του συστήματος Ποιοτικής Εξασφάλισης καθ'όλη τη 
διάρκεια της κατασκευαστικής περιόδου. 

Για να εξασφαλιστεί αυτό, το Εγχειρίδιο Ποιοτικής Εξασφά¬ 
λισης, επιπροοθέτως προς την λεπτομερειακή περιγραφή του 
πώς θα εκτελσύνται οι εργασίες ώστε να εκπληρώνουν τις 
απαιτήσεις των προδιαγραφών, θα περιγράφει πώς το τμήμα 
Ποιοτικής Εξασφάλισης του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα παρέχει τεκμηρίωση 
για την εκπλήρωση των απαιτήσεων αυτών. 

Οι σχετικές με την ποιότητα δραστηριότητες, που πρέπει να 
περιγράφουν περιλαμβάνουν : 

- Έκταση επιθεωρήσεως 

- Συχνότητα επιθεωρήσεως 

- Ποιος θα εκτελεί την επιθεώρηση · 

- Πώς θα εκτελείται η επιθεώρηση 

- Πώς θα τεκμηριώνεται η επιθεώρηση 

Μιά απο τις δραστηριότητες της ομάδας επίβλεψης του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ, 
θα είναι η διαοφάσλιση ότι η επιθεώρηοπ και ο έλεγχος του 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα εκτελείται με επαρκή και ικανοποιητικό τρόπο. 

Οι ακόλουθες κατασκευαστικές δραστηριότητες είναι ενδεικτι¬ 
κές εκείνων για τις οποίες θα πραγματοποιούνται άι διαδι¬ 
κασίες και επιθεωρήσεις της Ποιοτικής Εξασφάλισης : 

- επαφές με τις Αρχές, κοινοφελείς υπηρεσίες και ιδιοκτήτες 
γης, αφορώοες επαλήθευση του τόπου των υφισταμένων 
εγκαταστάσεων πριν την έναρξη των ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

- παραλαβή σωλήνων και εξαρτημάτων τους, αυμπεριλαμβανομέ- 
νης της επιθεώρησης, του ελέγχου τεκμηριώσεως, κλπ 

- διασηορά σωλήνων, επακόλουθπ επιθεώρηση ταυ σωστού πάχους 
τοιχώματος, ανοχές, κλπ, συμπεριλαμβανόμενός της προετοι¬ 
μασίας προσωρινού ημερολογίου νια σωλήνες 

- κάμψη σωλήνων, συμπεριλαμβανομενης της καταχώρηοης λεπτο¬ 
μερειών χάμψεων στο προσωρινό ημερολόγιο για σωλήνες 

- επιθεώρηση συγκολλήσεων, συμπεριλαμβανομενης της καταχώ- 
ρησπς όλων των σχετικών λεπτομεριεών στο προσωοινό ημερο¬ 
λόγιο για σωλήνες. 

Καμιά δραστηριότητα δεν θα θεωρείται πεοοιωμένη απο τον 
ΕΡΓΟΔΟΤΗ έως ότου να έχει εκτελεοθεί π αναγκαία επιθεώρηση, 
να έχει τεκμηριωθεί και να έχει γίνει αποδεκτή απο το τμήμα 
Ποιοτικής Εξασφάλισης του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 

Σε περίπτωση που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ παραλείψει να ακολουθήσει τις 
εγκεκριμένες διαδικασίες επιθεωρήσεως και Ποιοτικής Εξασφά¬ 
λισης, οι σχετικές εργασίες μπορεί να αποοοιφθούν απο τον 
ΕΡΓΟΔΟΤΗ. 

2.2.δ Γραφεία Εργοταξίου 

0 ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα εγκαταστήσει τα αναγκαία γραφεία εργοταξίων 
για το προσωπικό του. 

Εκτός αν έχει συμφωνηθεί άλλως, πρέπει να υπάρχει ένα γραφείο 
εργοταξίου για κάθε κατασκευαστική ομάδα εργασίας, εγκα¬ 
τεστημένο σε σημείο γεωγραφικά στρατηγικό για τα τμήμα/ 
τμήματα που θα καλυφθούν απο τις ομάδες εογααίες. 

0 ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα παρέχει για κάθε κύρια ομάδα εργασίας ατον 
ΕΡΓΟΔΟΤΗ και τον αντιπρόσωπό του 4 γραφεία και μιά αίθουσα 
συσκέψεων, επιπλωμένη και κλιματιζόμενη, συνολικού κμβαδού 
130-150 τμ. 

Επίοης ένα επιβατικό αυτοκίνητο και 4 αυτοκίνητα ρίςΧ-υρ 
4X0, εξοπλισμένα με ασύρματο (4 ασυρμάτους). Στην κάθε αμάδα 
εργασίας θα εγκατασταθεί επίσης μιά βάση ραδιοφωνικού 
σταθμού. Επίσης, ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ μπορεί να χρησιμοποιεί το 
τηλέφωνο, το τέλεξ και το φαξ του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, εάν υπάρχουν. 
Όλες οι απαραίτητες άδειες για τις παοσωρινςς εγκαταστάσεις 
θα λαμβάνονται με φροντίδα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 

2.2.7 Μηχανήματα 

0 ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα παρέχει όλα τα απαραίτητα μηχανήματα για την 
εκτέλεση του ΕΡΓΟΥ και θα είναι υπεύθυνος για όλες τις 
άδειες, κλπ σχετικά με την μεταφορά και τη χρήση των μηχα¬ 


τικά. 


νημάτων. 
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Τα μηχανήματα 8α ανταπακρίνονται σε όλους Τους ισχύοντες 
κανονισμούς, κώδικες ασφαλείας, <Λπ και θα υπόκεινίαι σε 
ικανοποιητικό πράνραμμα επισκευών και συντηρήσεως. 


0 ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα τηρεί ημερολόγιο εσ'όλου του υλικού, το οποίο 
παραλαμβάνεται στην αποθήκη, ανεξαρτήτως εάν τα υλικά αυτά 
παραδίδονται απο τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ, τον προμηθευτή του ή απο τον 
ίδιο χον ΑΝΑΔΟΧΟ. 

Τα υλικά θα προμηθεύονται σύμφωνα με το σχέδιο του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 


0 ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ θα εξασφαλίζει όλες τις άδειες για την δια¬ 
σταύρωση δρόμων, σιδηροδρόμων, ποταμών, διαύλων, κλπ με τον 
αγωγό, αλλά ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 9α είναι υπεύθυνος για όλες τις 
αναγκαίες ενέργειες μέαω των αρχών για την εκτέλεση των 
ήδη εγκεκριμένων διασταυρώσεων και θα εξασφαλίζει ότι το 
ΕΡΓΟ θα ανταποκρίνεται στους ιοχύοντες κανονισμούς. Κάθε 
παραβίαση των τοπικών κανονισμών εργασίας, συμβάσεων εργα¬ 
σιακών σχέσεων, κλπ είναι στην ευθύνη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 

2.2.9 Αξιολόγηση συγκολλητών και μεθόδων συγκολλήσεων 

Σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, θα συνταχθούν οι 
διαδικασίες συγκολλήσεως και οι αναγκαίες δοκιμές αξιολο- 
γήσεως θα εκτελεσθούν κσι θα εγκριθούν. 

Μετά την έγκριση της Δοκιμής Αξιολογήσεως της διαδικασίας, 
όλοι οι συγκολλητές που θα χρησιμοποιηθούν'στις εργασίες 
θα είναι κάτοχοι εγκύρων αδειών Αξιολογήσεως Συγκολλήσεων 
αναφερομένων στις διαδικασίες συγκολλήσεως που θα χρησι- - 
μοποιηθούν προ της ενάρξεως των εογασιών συγκολλήσεως (όοα 
2.2.5). 

2.3. Επιτοπου Μελέτη 

Επιτόπου μελέτη των έργων είναι ο λεπτομερής σχεδιασμός του 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ που καλύπτει, τις προετοιμασίες του καθώς και τις 
επιπρόσθετες έρευνες που θεωρούνται αναγκαίες απο αυτόν για 
την εκπλήρωση ίων κατασκευαστικών εργασιών. Η εκτέλεση των 
απαιτουμένων εγγράφων που απεικονίζουν τπν εκτιλεσθείσα 
κατάσταση και προορίζονται για τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ, αποτελεί 
επίσης μέρος της επιτόπου μελέτης των έργων. 

Η μελέτη επομένως του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. αποτελείται απο σχέδια, 
μελέτες και υπολογισμούς, πχ σχέδια διαμήκωντομών 
δεικνύοντα την ανάγκη για Ελαστικές καμπύλες και καμπύλες 
εκτελούμενες επιτόπου, ειδικές εργασίες σε κλιτείς ανηφο¬ 
ρικές, στηρίγματα για προσωρινές γέφυρες και διανοίξεις 
φρεαττύων, προααρινίς εργασίες γενικώς, μετατροπές σε 
οδούς προσβάσεων, άδειες απο τις αρχές για κάθε αναγκαία 
επιπρόσθετη μελέτη.και προετοιμασίες για δουλεία οδού 
(πλάτος ελεύθερος διελεύσεως), κλπ, όλα με σκοπό την 
εξασφάλιση των αναγκαίων εγνράφων για την επισκευή του 
συστήματος του αγωγού. 

0 ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα υποβάλει ύλη αυτή την λεπτομερή μελέτη στον 
αντιπρόσωπο του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ για έγκριση, σύμφωνα με το χρονο¬ 
διάγραμμα και τις απαιτήσεις που αφορούν την επιθεώρηση του 
ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ. 

Όσον αφορά τις μελετητικές εργασίες προς καθορισμό των 
εγγράφων που απεικονίζουν την κατάσταση μετά τήν εκτέλεση 
του ΕΡΓΟΥ, γίνεται εδώ αναφορά στο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
τμήμα 2.3.3 και τις προδιαγραφές της Ασπροφός-499-3 που 
καλύπτουν τα κεφάλαια Μετρήσεως και 'έγγραφα απεικονίσεως 
της κατάστασης μετά την εκτέλεση. Όπως ορίζεται στις 
προδιαγραφές, το σύστημα του αγωγού μεταφοράς Φυσικού 
αερίου.θα σχεδιαστεί και θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις που ανσφέρονται στον οδηγό Α5ΜΕ (Α$ΜΕ ΟυίΟφ) 
για Μεταφορά Αερίου και Σύστημα Σωλήνων Διανομής, εκδόσεως 
1986. 

2.Α. Προμήθεια Υλικού 

0 ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ θα παραδόσει όλο το υλικό στις αποθήκες του 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ, εκτός απο τα αναλώσιμα, τα οποία θα παραδοθαύν 
απο τον ΑΝΑΔΟΧΟ. 

0 ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα είναι υπεύθυνος για την φόρτωση των επενδεδυ- 
μένων σωλήνων απο την εγκατάσταση επένδυσης σωλήνων, την 
μεταφορά στα εργοτάξια κατασκευής και εκφόρτωσα των ιδίων στις 
οργανωμένες περιοχές νια προσωρινή αποθήκευση ή άμεση 
διασπορά - όπου είναι εφαρμόσιμο. 

Τα εξαρτήματα θα παραδοθαύν απο τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ επί φορτηγών 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ασπαοφός-199-1. Προμήθεια 
Υλικού στους περι·ρανμένους χώρους αποθηκεύσεως του 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 


2.5. Έρνα Πολιτικού Μηχανικού 

2.5.1 Εργοτάξια και ΠοοσΒάοεις 

0 ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα ετοιμάσει εργοτάξια και προσβάσεις απαιτού- 
μενες για το ΕΡΓΟ όπως τον καθορισμό της ζώνης εργασίας, 
την αφαίρεση του επιφανειακού στρώματος του εδάφους, την 
ισοπέδωοη (βΓϋάΙπς) της δουλείας της οδού (πλάτος ελευθέρας 
διελεύσεως) και την εργασιακή ζώνη, καθιστώντας το έδαφος 
έτοιμο για τπν διασπορά των σωλήνων, χηγ διάνοιξη και/ή 
εκσκαφή σύμφωνα με την προδιαγραφή 499-1 της Ααπροφός για 
τις Απαιτήσεις Εργοταξίων. 

2.5.2 Διάνοιξη χάνδακος, εκσκαφή 

0 ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα ανασκαφεί τον χάνδακα μέσω μηχανολογικού 
εξοπλισμού και/ή μέσω ανατινάξεων όπου είναι αναγκαίο στο 
απαιτούμενο βάθος ή εύρος και.θα σωρεύσει τα χώματα εκ¬ 
σκαφής δίπλα στον χάνδακα. 

Υλικά μη κατάλληλα για επιχωμάτωση και μη δυνάμενα να 
διαχυθούν πέρα της δουλείας της οδού (πλάτος ελεύθερος 
διελεύσεως) θα μεταφερθούν αε περιοχές εγκριθείσες απο τις 
αρχές χωρίς κόστος για τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ. 

0 πυθμένας του χάνδακος θα ξηρανθεί πριν την τοποθέτηση των 
σωλήνων. 

Απαιτήσεις για τις άνω εργασίες ανσφέρονται στις προδιαγραφές 
499-2 της Ασπροφός : Διάνοιξη Χάνδακος και Εκσκαφές. 

2.5.3 Ειδικά Σημεία 

Ειδικά σημεία κατασκευών όποως διασταυρώσεις, δοκοί προστα¬ 
σίας διαβρώσεως αε κλιτέις, σταθεροποίηση πρανών, αγκυρωση, 
αντικατάσταση λασπώδους πυθμένας και προσωρινές κατασκευές, 
όπου είναι αναγκαίο, θα εκτελεοθούν απο χωριστές ομάδες 
εργασίας. 

Οι διασταυρώσεις περιλαμβάνουν ποταμούς, σιδηροδρομικές 
γραμμές, εθνικές οδούς, κύριες και επαρχιακές οδούς, 
δευχερεύοντες δρόμους και άλλους μη ασφαλτοστρωμένους και 
αγροτικούς δρόμους, αρδευτικές διώρυγες καθώς και διασταυρώ¬ 
σεις άλλων υφισταμένων βοηθητικών εγκαταστάσεων όπως 
αγωγούς ύδατος, αγωγούς καυσίμων, αγωγούς αποχετεύσεως, 
καλωδίων ισχύος και τηλεπικοινωνιών. ’ 

Ειδικά σημεία κατασκευών θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τα 
λεπτομερή και τυποποιημένα σχέδια, προδιαγραφές 499-10 
Αντικατάσταση Λασπώδους Πυθμένος, 199-8 Διασταυρώσεις και 
ως προδιαγραφές της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

2.5.4 Επιχωμάτωση και Αποκατάσταση του γώοου του εργοταξίου 

0 ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα εκτελέσει την επιχωμάτωση χρησιμοποιώντας 
κατάλληλο υλικό και ακολουθώντας τις εγκεκριμένες απο τον 
ΕΡΓΟΔΟΤΗ διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου. 0 χάνδακας δεν θα 
επιχωματωθεί πριν απο τον (υψομετρικό) έλεγχο του αγωγού 
και την έκδοση απο τον αντιπρόσωπο του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ της σχε¬ 
τικής αδείας και αφού όλα τα ειδικά σημεία κατασκευών έχουν 
εκτελεοθεί. Η επιχωμάτωση θα εκτελεοθεί σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της προδιαγραφής 499-4 της Ασπροφός για επιχω- 
μάτωση. 

0 ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα αποκαταστήσει στην αρχική τους-κατάσταση 
όλες τις επιφάνειες του εργοταξίου, περιλαμβανομένης της 
ζώνης εργασίας κατά μήκος του αγωγού, των εργοταξιακών 
χώρων, των αποθηκευτικών χώρων, των υφισταμένων δρόμων 
προσπελάσεως οε ιδιωτικούς χώρους, κλπ. Οι χώροι θα καθα- 
ριαθούν από όλα τα μπάζα και τα άχρηστο υλικό. Η εργασία 
αποκαταστάσεως της επιφάνειας θα εκτελεοθεί μετά απο την ^ 
επιχωμάτωση του χάνδακα του αγωγού και την αποκατάσταση των 
αποστραγγιστικών έργων σύμφωνα με Τις απαιτήσεις της προ¬ 
διαγραφής 499-5 της Ασπροφός για Αποκατάσταση. 
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2.5.5 Δικλείδες γραμμής και σταθμοί, υποδοχής του $ςί·*ρ·Γ 
ίνουρουνάκι) 

Χρησιμοποιώντας χωριστές ομάδες κατασκευών ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα 
θα εκτελέσει τα έργα πολιτικού μηχανικού στους χώρους τον 
σταθμών που ανήκουν στον κυρίως αγωγό όπως δεικνύεται στα 
λεπτομερή και τυποποιημένα σχέδια και σύμφωνα με τις σχετικές 
προδιαγραφές της Ασπροφός. 

2.5.6 . θέσεις μετρήσεων και σημειώσεων 

0 ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα εγκαταστήσει τον αναγκαίο αριθμό θέσεων 
Μετρήσεων και Σημειώσεων κατά μήκος της διαδρομής του κυρίως 
'αγωνού. Οι θέσεις Σημειώσεως θα τοποθετηθούν σύμφωνα με 
την προδιαγραφή <99-2 της Ασπροφός και οι θέσεις Μετρήαεως 
εμφαίνονται στα σχέδια και τις διαμήκκις κατατομές. 

2.6. Μηχανολογικές κατασκευαστικές εργασίες 

2.6.1 Μεταφορά και διασπορά σωλήνων 

0 ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα εκτελέσει όλες τις εργασίες φορτώσεως, 
μεταφοράς και διασποράς των σωλήνων, ετοίμων για να 
ακολουθήσει π εργασία συναρμολογήσεις. 

0 ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα παραλάβει τις σωλήνες απο τις εγκαταστάσεις 
επενδύσεις σωλήνων στο Βόλο και θα τις φορτώσει, μεταφέρει, 
αποθηκεύοει και διασπείρει σύμφωνα με την προδιαγραφή 
199-2 της Ασπροφός Για Μεταφορά και Διασπορά Σωλήνων. 

2.6.2 0 ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα ευθυγραμμίσει τους σωλήνες και θα αρχίσει 
εργασίες συγκολλήσεις με εγκεκριμένους συγκολλητές, 
σύμφωνα με εγκεκριμένες διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου και 
τις απαιτήσεις της προδιαγραφής 199-4 της Ασπροφός για 
Συγκολλήσεις. 

0 ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα προγραμματίσει, προετοιμάσει, αξιολογήσει, 
εκτελέσει, επιβλέψεί και. θα τεκμηριώσει" όλες τις επιθεω- 
ρήσεις ελέγχου συγκολλήσεων μέσω δοκιμών, μη καταστροφικού 
ελέγχου (ΝΟΕ) απο έναν εγκεκριμένο απο τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ ειδι- 
κού επί των ΚΟΕ. Όλα τα υλικά, μηχανήματα, προσωπικό, 
διαδικασίες, έγγραφα και βοηθητικός εξοπλισμός που 
αναγκαιούν για την εκτέλεση της ΣΥΜΒΑΣΗΣ και των Δοκιμών 
Μη Καταστροφικού Ελέγχου θα είναι σύμφωνα με την προδια¬ 
γραφή 180-1 της Ασπροφός Για την Επιθεώρηση Συγκολλήσεων. 

2.6.3 Επένδυση των επιτόπου του έργων συνδέσεων 

Αφού οι δοκιμές μη καταστροφικού ελέγχου έχουν πραγματο¬ 
ποιηθεί και έχει δοθεί το ελεύθερο απο τον αντιπρόσωπο 
του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα επενδύοει όλα τα εξαρτήματα 
των σωλήνων και τις σιδηρές κατασκευές που δεν είχαν 
επενδυθεί στις εγκαταστάσεις επενδύσεις σωλήνων, θα 
εκτελέσει όλες τις λοιπές συνδέσεις, θα επισκευάσει τις 
ζημίες και τα ελαττώματα σε μέρη ήδη επενδεδυμένα. Επίσης 
ο καθορισμός και η εκτέλεση των σχετικών δοκιμών είναι 
μέρος της παρούσης «ρνοσίας που θα ακολουθήσει τις απαι¬ 
τήσεις της προδιαγραφής 199-5 της Ασπροφός για την Προ¬ 
στασία Διαβρώσεις των. Εργοταξιακών Συγκολλήσεων και των μη 
Επενδεδυμένων Εξαρτημάτων του Αγωγού. 

2.6.4 Καταβίβαοπ σωλήνων στον χάνδακα 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα προετοιμάσει τον χάνδακα από κάθε άποψη για 
να δεχθεί τον αγωγό, θα τοποθετήσει όλους τους γερανούς 
με πλευρικό βοαχίωμα {*1ά·-6οοιι») στην κατάλληλη θέση και θα 
εκτελέσει την καταβίβααη των σωλήνων σύμφωνα με τις δια¬ 
δικασίες και τις απαιτήσεις της προδιαγραφής 199-6 της 
Ασπροφός για Καταβίβασπ Σωλήνων. 

2.6.5 Δικλείδες γραμμής και σταθμοί υποδοχής του 
Σεπρτ (νουρρυνάκιΐ 

0 ΑΝΑΔΟΧΟΣ Θα είναι υπεύθυνος για την τοποθέτηση και 
εγκατάσταση, χρησιμοποιώντας χωριστές ομάδες κατασκευής 
του σταθμού υποδοχής του $ογ*ρ·γ (γουοουνάκι) και τους 
σταθμούς δικλείδων γραμμής που ανήκουν στον κυρίως ανωνό 
όπως δείχνεται στο λεπτομερή και τυποποιημένα σχέδια και 
σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές της Ααπρο·ός. 


2.6.6 Δοκιμή πιέσεων και ξήρανση 

0 ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα είναι υπεύθυνος για την ανεύρεση πηγής πα¬ 
ροχής ύδστος και την εκτέλεση του καθορισμού του αγωγού, 
για την απομάκρυνση των μπάζων χρησιμοποιώντας τα κατάλ¬ 
ληλα γουρουνάκια, για την εγκατάσταση της διάταξης υδρο¬ 
στατικής δοκιμής και για την εκτέλεση της δοκιμής αυτής 
ταύτης. όλα τα ανωτέρω σύμφωνα με την προδιαγραφή 181-2 
της Ασπροφός για Δοκιμή Πιέαεως. 

Με την περάτωση της δοκιμής ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα συνεχίσει με 
εργασίες ξηράνοεως έως ότου ο αγωγός καθαρισθεί και 
ξηρανθεί. Αυτή η εργασία θα γίνει σύμφωνα με την προδια¬ 
γραφή 199-9 της Ασπροφός για Ξήρανση. 

2.7. Σύστημα καθοδικής προστασίας 

0 ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα εκτελέοει όλες τις αναγκαίες εργασίες για την 
εγκατάσταση ενός τυπωμένου συστήματος ρεύματος καθοδικής 
προστασίας κατά μήκος του αγωγού όπως απαιτούν τα λεπτο¬ 
μερή και τυποποιημένα σχέδια καθώς και η σχετικές προδια¬ 
γραφές της Ασπροφός. Ενδεικτικώς αυτές οι εργασίες περι¬ 
λαμβάνουν : 

- Εγκατάσταση περίπου 9 σταθμών καθοδικής προστασίας κατά 
μήκος της γραμμής, πουα καθένας θα περιλαμβάνει μιά 
ανοδική κοίτη (περίπου ΙΟΟμ απο τον αγωγό), μιά μονάδα 
μετασχπματιστού/ανορθωτού, ηλεκτρόδια, καλώδια, κλπ 

- εγκατάσταση των θέσεων μετρήσεως κατά μήκος του αγωγού 
κατά διαστήματα τυπικώς 1-2 χιλιομέτρων, με συνδέσεις 
καλωδίων προς τον αγωγό 

- εγκατάσταση, όπου είναι αναγκαίο, θυοιαζομένων ανόδων 
βαθέος φρέατος. 

Για να εξαοφαλισθεί άτι δεν υπάρχει παρεμβολή μεταξύ των 
διαφόρων σταθμών καθοδικής προστασίας, τα τμήματα του αγωγού 
που καλύποτονται απο κάθε ένα σταθμό καθοδικής προστασίας 
θα απομονωθούν μεταξύ τους μέσω μονωτικών συνδέσμων, που θα 
εγκαταστασθοΰν όπως δείχνεται στα σχέδια. 

Πέραν των ανωτέρω αναφιραμένων διατάξεων καθοδικής προστα¬ 
σίας άλλες σχετικές εγκαταστάσεις που θα γίνουν απο τον 
ΛΝΑΔΟΧΟ περιλαμβάνουν : 

- Εκτροπείς υπερτάσεως στα τμήματα του αγωγού που μπορεί να 
επηρεάζονται απο παρεμβολές εναλλασαμένου ρεύματος, 
συνήθως απο γραμμές μεταφοράς υψηλής τάοεως που βαίνουν 
παραλλήλως προς τον αγωγό 

- Σταθμός μετρήσεως και συνδέσεις καλωδίων σε πρωτεύουσες 
και δευτερεύουσες κατασκευές κοντά'στον αγωγό, προκει- 
μένου να ελαχιστοποιηθούν οι επιδράσεις παρασίτων ρευμά¬ 
των και παρεμβολής με το σύστημα καθοδικής προστασίας. 
Τέτοιες κατασκευές συνήθως περιλαμβάνουν μεταλλικούς 
σωλήνες, καλώδια, χιτώνια, συστήματα σιδηροδρομικά 
συνεχούς ρεύματος, κλπ. 

2.8. Πέρας μηχανολογικών εργασιών 
2.3.1 Επιμετρήσεις 

Πριν απο την επιχωμάτωαη οποιουδήποτε τμήματος του χάνδακα 
του αγωγού, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα εξασφαλίσει ότι ο αγωγός επι¬ 
θεωρήθηκε και τοπογραφήθηκε σύμφωνα με τπν προδιαγραφή 
499-3 της Ασπροφός για την Επιμέτρηση και Έκδοση των 
Εγγράφων Απεικονήοεως της Κατάστασης μετά την Εκτέλεση. 

Εκτός αν άλλως ορίζετσι, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα είναι υπεύθυνος για 
την εκτέλεση όλων των εργασιών επιμετρήσεως και τοπογρα- 
φήσεως, οι οποίες υπόκεινται σε επίβλεψη ή δειγματοληπτικό 
έλεγχο απο τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ. Η αξιολόγηση όλου ταυ ποοσωπικού 
τοπογραφησεως θα εγκριθεί απο τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ. 

Μετά το πέρας της επιχωματώσεως και της αποκαταστάσεως της 
επιφάνειας του εδάφους, η στάθμη του εδάφους πάνω απο τον 
άξονα του αγωγού θα τοπογραφηθεί επίσης. 

Τα ανωτέρω στοιχεία, μετά την επεξεργασία τους θα πσρου- 
αιασθούν στα σχέδια απεικονήοεως τπς κατάστασης μετά την 
εκτέλεση του έργου, όπως αναφέρεται στην προδιανροφή. 
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2.9.2 Ημερολόγιο Ανωγού 


Η ωοιαία απασχόληση προσωπικού 3α προσαυξάνεται: 


0 ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα διατηρήσει πλήρεις, λεπτομερείς και ενη- 
μερωμένες εγγραφές όλων των λεπτομερειών κατασκευής του 
αγωγού υπό την μορφή ενός ημερολογίου του αγωγού. 

Το ημερολόγια θα περιλαμβάνει δύο τομείς όπως αναοέρεΐαι 
στην πραδιαγραφη. 

0 πρώτος θα περιέχει όλες τις λεπτομέρειες τις αναγκαίες 
για την υδραυλική δοκιμή των τμημάτων του αγωγού. Αυτό θα 
είναι διαθέσιμα πριν απο την έναρξη της δοκιμής πιέαεως. 

0 δεύτερος τομέας θα είναι μιά πιό λεπτομερής καταγραφή όλων 
των κατασκευαστικών λεπτομερειών, περιλαμβανόμενων των 
ισομετρικών σκαριφημάτων, όλων των εγκαταστάσεων της 
γραμμής, κλπ. Αυτό το λεπτομερές ημερολόγιο θα αποτελέαει 
μέρος των εγγράφων απεικόνησης της κατάστασης μετά την- 
εκτέλεση των εργασιών. 

2.8.3 Έγγραφα απεικονήσεως της εγκαταστάσεως μετά την 

εκτέλεση (εο-όυΠτ άοεατηφπτετίοπ) _ 

Τα έγγραφα απεικανήσευς εγκαταστάσεως που θα εκδαθούν απο 
τον ΑΝΑΔΟΧΟ θα περιλαμβάνουν : 

- Ημερολόγιο αγωγού 
-Έγγραφα δοκιμής πιέσεως 

- Εγκεκριμένα έγγραφα δοκιμών μη καταστροφικού ελέγχου 

- Καταγραφικούς χάρτες 

- Σχέδια απεικονήσεως της εγκαταστάσεως μετά την εκτέλεση 

- Απεικονήσεις κατά μήκος τομών 

- Απεικόνηση ειδικών σημείων 

- Απεικόνηση ΕΡΟ'5 

- Σχέδια απεικονήσεως χώρων των σταθμών 

- Ισομετρικές απεικονήσεις σταθυών 

- Απεικονήσεις κλπ συστήματος καθοδικής προστασίας 

- Απεικονήσεις όλων των εγκαταστάσεων των ειδικών καλωδίων, 
διαδρομών, κλπ 

- Φωτογραφικές απεικονήσεις 

- Κατάλογος τοπογραφικών συντεταγμένων. 

Τα άνω αναφερόμενα υλικά περινοάφονπιι σε περαιτέρω λεπτο¬ 
μέρεια στην προδιαγραφή. 

Όπου α ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υπεύθυνος για την προμήθεια διαφόρων 
υλικών και εξαρτημάτων, το έγγραφα απεικονήσεως τελικής 
καταστάοεως θσ περιλαμβάνουν επίσης και όλα τα απαιτούμενα 
έγγραφα γισυτά τα υλικά, ως απαιτείται απο την προδιαγραφή 
199-1 Χης Ασπροφάς για Προμήθεια Υλικών. 

2.8.4 Παράδοση-Παραλαβή 

Σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους και Συμφωνίες της ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ. 
2.9. 0 ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα εγκαταστήσει το ΗΟΡΕ εγρφ ΗβΜτΐιβη 10 ή 

ισοδύναμο σωλήνα εσωτερικής διαμέτρου 26ππ νια το καλώδιο 
τηλεπικοινωνίας (εγκατάσταση απο άλλους) και θα κατασκευάσει 
όλες τις αναγκαίες ανθρωποθυρίδες και χειροθυρίδες σύμφωνα 
με τα σχετικά σχέδια, και προδιαγραφές. 


Ακριβής Μετάφρασις εκ του συνημμένου 
επικυρωμένου φωτοτυπικού αντιγράφου.- 

Αθήνά, Ιανουάριου 1991. 

0 Μεταφραστής 

Η. Γεωργιάδπς 

θ. ΤΙΜΑΙ ΜΟΝΑΔ0Σ 
ΤΤΜΑ1 ΜΟΝΑΑΟΣ ΔΙΑ ΗΓΓΑΒΟΛΑΣ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

- Οι. τιμές μονάδας ισχύουν υπό την προϋπόθεση ότι το 
προσωπικό και ο εξοπλισμός πρόκειται να χρησιμοποιηθούν 
Η οι εργασίες πρόκειται να εκτελεστουν στον τόπο όπου 
και οι δραστηριότητες του Αναδόχου βρίσκονται σε 
«ξέλιξη. 

- Το κατώτατο όριο πληρωμές προσωπικού και εξοπλισμού 
είναι η τιμή μονάδας χια δυο ώρες. 


Για κανονική ημερήσια υπερωρία κατά +50% 


Σάββατα. Κυριακές,Δημόσιες αργίες +75% 
Κανονική νυχτερινή εργασία +23% 
Νυχτερινή υπερωρία +73% 
Υπερωρίες σε Δημόσιες αργίες.Σά86ατο, 

Κυριακή + ΐ25* 


(Για επιμέτρηση χωμστουργικών εργασιών,οι διατομές όπως 
σχηματίζονται από την φυσική γωνία στήριξης του εδαιαους 
θα λομθάνεται υπόυη) 

ΤΙΜΑΙ Μ0ΝΑΔ0Σ 

(ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ) 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΜΟΝΑΔΑ _-- 

— 




—ΤΙΜΗ ΜΟ 

ΝΑΔΟλ— - —· 



ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

0Η 

> 

1.0 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ 




1.1 

36" 

Μ 

795 

7.48 

1.2 

30" 

Μ 

699 

6.56 

1.3 

16"-24" 


679 

6.36 

1.4 

" 4"-12" 


566 

5.30 

2.0 

ΚΑΜΨΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΕΝ ΨΥΧΡΟ 




2.1 

36" 

ΤΣΜ. 

39.625 

371.35 

2.2 

30“ 

ΤΕΜ. 

34.736 

325.64 

3.0 

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΑΡΜΟΝ ΣΥΝΔΕΣΕ0Ν 




3.1 

36” Είδος τοποθεσίας 1 

ΤΣΜ. 

32.969 

496.56 

3.2 

36" Είδος τοποθεσίας 2 

ΤΕΜ. 

55.618 

581.39 

3.3 

38" Είδος τοποθεσίας 3 

ΤΕΜ. 

68.188 

592.33 

3.4 

30" Είδος τοποθεσίας 1 

ΤΕΜ. 

47,104 

441.58 

3.3 

30" Είδος τοποθεσίας 2 

ΤΟ. 

49.748 

486.81 

3.6 ■ 

30" Είδος τοποθεσίας 3 

ΤΟ. 

52.801 

494.99 

3.7. 

24" Είδος τοποθεσίες 3. 

το. 

45,166 

423.42 

3.9 

18" Είδος τοποθεσίας 3 

το. 

36.928 

346.18 

3.9 

16" Είδος τοποθεσίας 3 

το. 

33.975 

318.49 

3.10 

12“ Είδος τοποθεσίας 3 

ΤΟ. 

27,777 

260.40 

3.11 

10" Είδος τοποθεσίας 3 

ΤΟ. 

24,444 

229.15 

3.12 

9“ Είδος τοποθεσίας 3 

το. 

20.909 

196.01 

3.13 

6” Είδος τοποθεσίας 3 

το. 

17,095 

160.26 

3.14 

4" Είδος τοποθεσίας 3 

το. 

12.871 

120.66 

4.0 

ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΣΥΓΧΟΛΛΗΘΕΝΤΩΝ 





ΑΡΜΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ 




4.1 

36“ 

ΤΟ. 

7,406 

69.93 

4.2 

30" 

το. 

6.630 

62.15 

4.3 

24" 

το. 

5,671 

33.17 

4.4 

18" 

ΤΕΜ. 

4.637 

43.47 

4.5 

16" 

το. 

4.266 

39.99 

4.6 

12" 

ΤΟ. 

3.468 

32.70 

4.7 

10" 

ΤΕΜ. 

3,069 

28.77 

4.9 

8" 

ΤΕΗ. 

2.623 

24.61 

4.9 

6" 

ΤΟ. 

2.146 

20.12 

4.10 

4“ 

ΤΟ. 

1.613 

13 13 

Σημείωση: Τα είδη των παρσγρ. 2.1 

-2.2: ανά μήκος σωλήνα 

η κάμφη του 

3.0 

οποίου έγινε με μηχάνημα. 

ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ 




ΣΩΛΗΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ 





ΤΟΥ ΓΩΝΙΑΣΜΑΤΟΣ 




3.1 

38" Είδος τοποθεσίας 1 

ΤΟ. 

66.212 

620.70 

3.2 

38“ Είδος τοποθεσίας 2 

ΤΟ. 

69.322 

631.73 

3.3 

38" Είδος τοποθεσίας 3 

ΤΟ. 

78,984 

740.43 

3.4 

30“ Είδος τοποθεσίας 1 

το. 

58,880 

; 631.98 

3.3 

30" Είδος τοποθεσίας 2 

το. 

62.177 

382.89 

3.6 

30" Είδος τοποθεσίας 3 

το. 

66,001 

618.74 

3.7 

24" Είδος τοποθεσίας 3 

το. 

56.457 

529.27 

3.Θ 

1θ” Είδος τοποθεσίας 3 

το. 

46.160 

432.73 

3.9 

16“ Είδος τοποθεσίας 3 

το. 

42.467 · 

398.11 

3.10 

12“ Είδος τοποθεσίας 3 

το. 

34.721 

325.30 

3.11 

10” Είδος τοποθεσίας 3 

το. 

30.554 

286.44 

3.12 

8“ Είδος τοποθεσίας 3 

το. 

26.136 

243.02 

3.13 

6“ Είδος τοποθεσίας 3 

το. 

21.369 

200.33 
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ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΝΙΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


ΤΙΜΑ I ΜΟΝΑΔΟΣ 

(ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ) 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΜΟΝΑΔΑ - 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

—ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ- 

0Η 

5 

Δ 1-1 

4" Είδος τοποθεσίας 3 

ΤΕΜ. 

15.089 

150 83 

6.0 

6.1 

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΓΥΜΝΏΝ ΣΩΛΗΝΩΝ. 

ΚΑΜΠΥΛΩΝ. “Τ".ΚΛΠ 

36- 

Μ2 

8.664 

81.20 

5.2 

30" 

Μ2 

7.693 

72.12 

6.3 

24" 

Μ2 

6.580 

61.60 

5.4 

18" 

' Μ2 

3.380 

50.44 

6.3 

16" 

Μ2 

4.050 

46.47 

6.6 

12“ 

Μ2 

4.047 

37.94 

6.7 

ίο- 

Μ2 

3.561 

33.39 

6. θ 

8" 

Μ2 

3.046 

28.36 

6.9 

6" 

Κ2 

2.491 

23.38 

6.10 

4" 

Μ2 

1.Β73 

17.38 

7.0 

7.1 

ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ 

36" 

Μ 

ιΛοι 

10.32 

7.2 

30" 

Μ 

984 

9.22 

7.3 

24" 

Μ 

841 

7.89 

7.4 

18" 

Μ 

688 

6.43 

2.3 

16" 

Μ 

633 

3.93 

7.6 

12” 


318 

4.85 

7.7 

10” 


433 

4.27 

7.8 

8" 


390 

3.66 

7.9 

δ” 


319 

2.99 

7.10 

4" 


240 

2.23 

8.0 

8.1 

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ■ 

* 36“ 

ΤΕΜ. 

112,118 

1031.09 

8.2 

30" 

ΤΣΜ. 

98,304 

921.32 

1.3 

24" 

ΤΕΜ. 

84.089 

788.27 

8.4 

18" 

ΤΕΜ. 

66.731 

644.49 

8.3 

16“ 

ΤΈΜ. 

63.251 

392.93 

8.6 

12" 

ΤΕΜ. 

31.714 

464.78 

8.7 · 

10“ 

ΤΕΜ. 

45.308 

426.61 

9.0 

9.1 - 

ΔΟΚΙΜΕΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΤΈΓΝΩΝΑΤΟΣ 

Αγωγός 36” Μ 

933 

8.76 

9.2 

Αγωγός 30“ 

Μ · 

819 

7.68 

10.0 

10.1 

ΡΑΔΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΏΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ 

ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ 

3«" ΤΕΜ. 

11,079 

103.92 

10.2 

30“ 

ΤΕΜ. 

9.838 

92.22 

10.3 

24“ 

ΤΕΜ. 

9.149 

33.77 

10.4 

18" 

ΤΈΜ. 

■ 8.508 

79.76 

10.3 

16" 

ΤΕΜ. 

8.083 

73.78 

10.6 

12" 

ΤΕΜ. 

7.194 

67.44 

10.7 

10" . 

ΤΕΜ. 

6.762 

63.39 

10.8 

8" 

ΤΕΜ. 

6.762 

63.39 

10.9 

6" 

ΤΕΜ. 

6.492 

60.86 

10.10 

4" 

τη. 

3.893 

36.31 

11.0 

11.1 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ 

ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ 

36" 

τη. 

9.971 

93.33 

η 2 

30“ 

ΤΕΜ. 

8.834 

83.00 

11.3 

24" 

ΤΕΜ. 

8,234 

77.19 

11 4 

18" 

ΤΕΜ. 

7.658 

71.79 

11.3 

16" 

ΤΕΜ. 

7.273 

58.20 

11.6 

12" 

ΤΕΜ. 

6.476 

60.70 


' 'ΤΪΜΑΙ ΜΟΝΑΔΟΣ 41Α ΔΙΑΣΤΑΥΡΏΣΕΙΣ 
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ 


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 


ΜΟΝΑΔΑ - 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ - 

-30 & 36- 

-ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ- 

ΔΡΧ. * 

11.7 

10“ 

ΤΕΜ. 

6.086 

57.05 

11.8 

8" 

• ΤΕΜ. 

6,086 

37.05 

11.9 

6“ 

ΤΕΜ. 

5.848 

34.77 

11.10 

4“ 

ΤΈΜ. 

3.506 

32.86 

12.0 ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ 

Ποταμών (στην 

ενδοχώρα) 

Μ 

55.000 

320 

Ποταμοί δευτερεύοντες 

Μ 

30.000 

280 

Κανάλια 


Μ 

8.000 

73 

Διασταυρώσεις 

-με περίδλημα 

οδικές 

Μ 

30,000 

280 


ΤΙΜΑI ΜΟΝΑΔΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΏΣΕΙΣ 
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ -30- 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ-ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ- 

ΔΡΧ./Κ Ϊ/Κ 


• 12.0 ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ 


Ποταμών (στην ενδοχώρα) 

ΤΕΜ. 

4.050.556 

37.963 

Διασταύρωση κόλπου 

ΤΕΜ. 

58.388.889 

548.889 

Ποταμοί δευτερεύοντες 

ΤΕΜ. 

379.472 

3.431 

Κανάλια 

ΤΕΜ. 

.386.846 

3.493 

Διασταυρώσεις οδικές 




-με περίβλημα 

ΤΕΜ. 

1.164,877 

10.914 

-χωρίς περίβλημα 

τη. 

646.797 

6.457 


(Σημ. Το ανωτέρω κείμενο φέρει την ένδειξη "διεγράιρη") 



ΤΙΗΑΙ ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 



ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΕΓΕΡΣΗ 


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Ε8ΝΙΚ0ΤΗΣ ΒΑΣΙΣ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 

1 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΔΡΧ. 6 


14.1 

ΑΡΧΙΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Αλλοδαπός 

ΩΡΑ 

2,153 

21.24 

14.2 

ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ 

Αλλοδαπός 

ΩΡΑ 

1.764 

17.41 

14.3 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 

Αλλοδαπός 

ΩΡΑ 

1.836 

18.12 

14.4 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΟΗΘΟΣ 

Αλλοδαπός 

ΩΡΑ 

1.368 

18.50 

14.5 

ΡΑΔΙΟΓΡΑΦΟΙ 

Αλλοδαπός 

ΩΡΑ 

1,800 

17.76 

14.6 

ΡΑΔΙΟΓΡΑΦΟΙ 

Αλλοδαπός 

ΩΡΑ 

1.312 

14.92 

14.7 

ΧΕIΡIΣΤΗΣ(συσκευών 

Αλλοδαπός 

ΩΡΑ 

1.260 . 

12.43 


ακτινών X) 





14,8 

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ 

Αλλοδαπός 

ΩΡΑ 

1.296 

12.79 

14.9 

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Αλλοδαπός 

ΩΡΑ 

1.044 

10.30 

14.10 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΟΣ Αλλοδαπός 

ΩΡΑ 

1.080 

10.66 

14.11 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΣ 

Αλλοδαπός 

ΩΡΑ 

1.080 

10.66 

14.12 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 

Αλλοδαπός 

ΩΡΑ 

900 

8.58 

14.13 

ΟΔΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

Αλλοδαπός 

ΩΡΑ 

792 

7.82 


ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ 





14.14 

ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Π.Ε. Αλλοδαπός 

ΩΡΑ 

864 

8.33 

14.13 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 

Αλλοδαπός 

ΩΡΑ 

900 

8.38 


Σημείωση: Περίλαμβανομένων Ολων των εξόδων διαμονές, εξόδων διατροφής, 

ιατρικής φροντίδας κτλ. όπως και γενικά ίξοδα εργολαβικό κέρδος 
του αναδόχου συν την αποξημίωση για την χρδση μικροβργαλείων 
ηου χρησιμοποιούν οι εφαρμοστές. βιδικει*ιένοι εργάτες,συγκολλη- 
τίς. ηλεκτρολόγοι. κτ». 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


' ίσα υ.\ μηχαμ-χατα 

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΚλΤ ΑΝΕΓΕΡΣΗ 


9 I 0 < Α ? 

τ:«: ι^ΜΟί για έργα Μίτΐιρν Μ4·«κικατ 
ιε οραοε: 


ΙΤΕΡΙΓΡΑ9Η ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 



ΚΕΤΡΗΣΕ2Ι 

ΔΡΧ. 

$ 

13.1 

ΓερανΡς ερπυστρ/ρος με πλευρικά 

μπούμα 

ΟΡΑ 

2.864 

47.45 

13-2 

Γερανός ερπυστρ/ρος με πλβύρικΛ 

μηουμα 

2ΡΑ 

3,341 

54.74 

13.3 

ΐΓροωβπτίις γαιών 

ΩΡΑ 

2.638 

21.99 

13.4 

Ρυμουλκό 

ΩΡΑ 

2.203 

18.44 

13.3 

ΗηχΟνημα κοπής και ®ρ«ας συλήνυν 

ΩΡΑ 

1,056 

43.98 

13-6 

36 Η /30" ΜπχΟνπμα Φοείαοΐσματος ουλήνυν ΟΡΑ 

43 

1.80 

13.7 

Εσυτ.οΐεορ 30/36 

ΩΡΑ 

652 

27.18 

13.3 

ΟιιβώΗβΜβΓ 

ΩΡΑ 

2,503 

46.93 

13.9 

Μηχανή σνγκολλήσευς δυο Βαθμίδυν 

ΩΡΑ 

1.200 

10.60 

13.10 

Μηχανή συγκολλήσεις 30ΟΑβρ 

ΩΡΑ 

460 

2.52 

13.11 

Δεξαμενή ρυμουλκούμενη 

ΩΡΑ 

58 

2.40 

13.12 

Ελεγκτής μόνωσης Λίλήνα 

ΩΡΑ 

• 92 

1.33 

13.13 

λρπΟγή ανυμώσευς συλήνυν 

ΩΡΑ . 

38 

1.59 

13.14 

Συμπιεστής 

ΩΡΑ 

399 

6.53 

13.13 

Εργαστήριο δοκιμών 

ΩΡΑ 

1,867 

77.00 

13.16 

Φορητή γεννήτρια 

ΩΡΑ 

737 

1.20 

13.17 

Εργαστήριο ΙΤ.Ε. συγκολλήσεων 

ΩΡΑ 

1.193 

17.32 

13.18 

Συμπιεστής 

ΩΡΑ 

1.619 

48.13 

13.19 

Μονάδα πίεσής 

ΩΡΑ 

1.287 

23.69 

13.20 

Μονάδα πλήρωσης με νερό 

ΩΡΑ 

4.829 

13.06 

• 13.21 

Αντλία νερού Γ/Ρ 

ΩΡΑ 

1.924 

3.63 

13.22 

Αντλία συνβλίμεως 

ΩΡΑ 

2.076 

11.96 

13.23 

Μηχανή κάμμεως στο εργοτάξιο 

ΩΡΑ 

1.578 

63.29 

13.24 

Βαρούλκο 

ΩΡΑ 

2.664 

66.20 

13.23- 

Γερανός 

ΩΡΑ 

1.040 

21.39 

13.26 

Υδραυλικός ανυμωτήρας 

ΩΡΑ 

767 

9.91 

13.27 


ΩΡΑ 

467 

19.43 

13.28 

Φορτηγό 

ΩΡΑ 

734 

15.04 

13.29 

Ελκυστήρας 

ΩΡΑ 

780 

20.96 

13.30 

Βυτιοφόρο 

ΩΡΑ 

399 

4.33 

13.31 

Οχημα μεταφοράς σωλήνων(νταλίκα) 

ΩΡΑ 

995 

23.23 

13.32 

Κινητήρια μονάδα 

ΩΡΑ 

1.091 

20.49 

13.33 

Εργαστήριο ΤΤ.Ελέγχου 

ΩΡλ' 

402 

16.77 

13.34 

Φορητό εργαστήριο ϊΤ.Ελέγχου- 

ΩΡΑ 

1.437 

27.79 

13.33 

Ερπυστριοφόρα μονάδα ακτινών X 

ΩΡΑ 

345 

14.30 

13.36 


ΩΡΑ 

150 

6.27 

13.37 


ΩΡΑ 

279 

11.61 

13.38 

Φορτωτής 40Τ 

ΩΡΑ 

331 

13.80 

13.39 

Φορτωτής 60Τ 

ΩΡΑ 

426 

17.73 

13.40 

Βυτιοφόρο πετρελαίου 

ΩΡΑ 

58 

2.40 

13.41 

Βυτιοφόρο νερού 

ΩΡΑ 

610 

7.87 

13.42 

Κινητό συνεργείο συντήρησης 

ΩΡΑ 

673 

12.00 

13.43 

Γεννήτρια 313Κν 

ΩΡΑ 

4.188 

17.34 

13.44 

Γεννήτρια ΙΟΟΚν 

ΩΡΑ 

1.418 

6.81 

13.45 

Μηχανή για κατΛΒοεγμα 

ΩΡΑ 

1.407 

6.84 

13.46 

Συνεργείο επισκευών 

ΩΡΑ 

378 

13.76 

13.47 

Τρεϊλίρ 10Τ 

ΩΡΑ 

83 

3.46 

13.48 

Βυτιοφόρο καυσίμων 

ΩΡΑ 

623 

8.50 


Σημείωση:Δεν περιλαμβάνονται οι χείΟ'.στές και οδηγοί αλλά συμπεοιλαμβά- 
νονται αναλώσιμα (Βενζίνη.πετοέλαιο,λιπαντικα.'ανταλλαχτικα) 
κόστος συντήρησης. αοχικής δαπάνης όπως 6λλα έξοδα ετοιμότητας, 
ασφάλιση υλικών, γενικά έξοδα και κέρδος του ΑΝΑΔΟΧΟΥ συν τπν 
αποίπμΐυση για εργαλεία. 


13.49 

Μίνι λεωοοοείσ 

ΩΡΑ 

339 

3.34 

13.30 

Λεωφορείο 20 θέσεων 

ΩΡΑ 

1.148 

12.97 

13.31 

Λεωρορείο 40 θέσεων 

ΩΡΑ 

1.437 

16.96 

13.52 

Αυτοκίνητό τύπου ΝΐνΑ 

ΩΡΑ 

304 

2.46 

13.33 

Αυτοκίνητο τύπου υλΟΑ 

ΩΡΑ 

304 

2.00 


Σημείωση. Οπός *αι η προηγούμενη σελίδα 7 απο 18. 


Α/Α 

5ΕΡΙΓ*Α«Η Ε ρ ΓΑΣΙΑΣ 

ΝΟΜΑί 

ΚΙΡΝΣΣ9Σ 

I ΤΙΝΗ .«ΟΜ»ίΟΙ 

1 νι 


ΚΑΒΑΡΙϋΐΟΓ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 



1.1 

ΑκΒμΙιοιίΜ» ί{ν4?νν 

82 


1.2 

Αησμφκρννσ« Ιβμννν 

« 



1ί1ΑΤ3ΥΡΓ!ΚΕΐ ΕΡΓΑΙίίΙ 



1.3.1 

Αι«(ριη ΠΐιινΕίβιοιΙ στρΗμιισχ 




(Ι4·ον|, κΐιβΐ' 9,3· 

42 

32 


ΑΐΓ6*«ί»Τϊί# (ΝΙΙΙΥΙΚΙβί Π?β|1<<04 

•42 


1.5 

ΕΧΙΧλΗ 1Σ ΜΕΤΡΙΚΟ ΙΡΑΚΕ1 



ΓΤ371 

Εικηρ* π 4 ρι:μι; πρίνές 

•3 



Ειιηι» «ι Ίμιίρι^ι; ί4β|ο< 

«3 



ΧΑΤΑΓΚΕΥΗ ΟΔΒΝ ΟΡΒΠΕΛΑΙΕϊΙ 



1.5.3 

Ιι 2 ρ*γο 

Κ 


1.5.4 

Ιι £ ία·ος ημιΒσβγνέες 

43 


1.5.5 

Ι«ϊ*«» «ι» ΐνρι((ΐη μ( [ΐΐίίΐ 

«3 


1.3.4 

Αιαιιιιιιιιη ι5ι»χι«ων ΐιΐριν 

53 


2.0 

ΕΚΙΧ34Η ΤΑ4Ρ5Ν 



2.1 

Ει»«*ί κ Ιρίχο 

.13 


2.2 

»«'«· « Ιί«κ»4 "«Ι4β«τ44ΐ5 

,13 



«ΣΚΑΦΗ ΙΑΝΤΑΚΙίΝ ΙΕ ΑΠΟΓΟΝΟ 




ιρανες > ;ο: 



2.3 

Ειιιιρα κ 3ρΐιΑ4ΐ| απότομο πρανές 

13 


2.4 

Ειιχ:** «ι αβατομα πμιίσαγό^ες εδαμος 

.13 

1.100 


...... , . · -----Κ — ..3* ι.μι< μο*3ίος π οιιο ;ο 

χμλμι Ιίνι» ι*ί $ι**ορί< ^3 αρχικό <·η«Ι|Κ·9 <ο· <»·», ηρβ4ι<τ9ΐ»«. ι,ίίυ Ιίϊρ 

ΙΥ “ 3ΑΣΝ · ΓιΗί * ίΐ35< ' ίι 9 »« 113 1 ΜΛΐ 1 «03 ΑΝΑ00Ι5Υ «ριΐίϊίίναντι». 

0 ΕΡΓ040ΤΗΣ [ΐΗΝίίκπιι ,ο· ί,ι«κ»„«(Μ ν» μι.α»π ά? τοτΟτητες ινν ηασνπβνΜ ΐ;4μ» Λ ν 9 
11 , τι· «*··<■«« «ιί»« ι-οιι (ΐ(9?«Η>3νν χαμοΙΟτερο τιΐιιβ <ο»το<. 3 ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ιιημΙΙ,τϊι «ο* 
Ιί·ηβν *.« 10 >ιΐ’Λ 0 νί «« ,ρυυοιοιΊ,,, νϊεργοΐαβ Ε »< ίη1η „ ( .: 9 „ - Β0( , οι 

** :·.«? μαγ(ί 9 ; ΕΠίφβρον^ «»«13 Ηλιο <ί»»0? «ιιί : 5 ν ;ρ9ν<] τ<ι; ε,;ι 1 ι5(1 < ι η ίΟ>ον. 

ΕΙώΙΠ* ΣΜΕΙϊΙΗ ' 

* ,1ί ·'ίνΙ:ίν ηί4 * 5 * | ’" 9 * '* * ί4 ” 1 " « ϊ« .ΐίΟ^ΟΤΡίΙΙί 9» είναι «νν-Γ.ϊί 

ί’.ι» ι'ΙΙΑΙΗ, 


('ί#»") ^” Ε * 96ί? ^ ν ° ν <ίι , Κ“ 0 ι ί1 “ο» / υλι«ιο» Ίίοιίηίίνίντβι ιης ^σρασένν ιυ*ς μ;νίίβ: 


ί I 0 X Α Γ 

τι·*· •ϋΝ»:}: γ·α ε=<·; ιο-'-Πιο» -Μΐβ«ι:νπ> 


Ιαμ 

ΠΕΡίΓ*»4Η ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

.Ό«Ι 

ΡΕΤΡΗΗίΣ 

*[ΡΗ ΠΟΜΑΔΟΓ 

4ΡΤ 

3.0 

ΕΠΙ ΧΑΛΥΤΗ ΓΑ4Ρ0ΥΙ 



3.1 

Π( εμμβ λ έρμο/γαΐίκι 

13 

3,147 

3.2 

Αι (ιβι. «ικΐΐβίρν νλικσό 

13 

1,400 

3.3 

ΑΝ Π ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΙΜΟΥΣ ΠΥ9ΡΕΗ0Σ 




Διν ικριΙιυΙΐΥΐνιιι υπαηαλιίαειΐ- 




ηιρΙΚμ 



3.3.1 

Ει·«:«· λασηβδσνς ιωΙμίνι 

13 


3.3.2 

Ειιχίΐ»»* πυΐμένι «ι πιριομι 

,13 

3,300 


Ιοηένν πνΦυαννν 



3.3.3 

ίπιηιιικ (ΐικίνςι ΐδεν περίΙαμΑόνι- 

Ρ3 

3,100 


ι«ι ι ιμΐηη ϊλέιντ) 



4.8 

Ε1ΙΙ5ΝΑΤΪΣΗ (4(ν ιιρι1ί«ί4<ηΛϊΐ ί ι β- 




ηηρΜίις) 



4.1 

Εκι(νμΠασιι μι «1ιι8 (ΐιιΐ|4γ κ μη- 

.13 

1,200 


«4ϊ ηριαιι; 



4.2 

ΕιιικΚ-.μι μι μ|ιιΡ ΐιπιρρς 3Ι Ιΐΐίς 

13 

252 


ιιρισχές 



5.0 

44ΑΙΡΠΗ ΥΛΑΤ5Α ΑΠΟ ΙΑΝΤΑΚΙΑ 



5.1 

ΑντΚιι 2* 

«ΡΙ 

300 


ΑνιΚις 3’ 

λβι 

1,300 


Αντλίες 4' 

Αμ 

1,300 


Αντίίιι 4* 

<1ρ« 

2,*00 


* Σι «ρ«ν|ς >·20Ζ ΓΒΐΐη1β»ι*?όιιΐί0 ιηί 1.50 


ΓΒΠΗΙ «I εΐοΐκα ΣΚΙΕΙΚΕΙΣ ΟΙΪίΣ ΣΤΗΝ ίΡΟΗΓΟίΈΊΗ ΣΕΛΙΔΑ * ;ι*ο ίβ. 


Β I 3 « λ I 

Π1ΜΙ !Ί»ΑΔ0Σ ΓΙΑ ε Β Γ3 ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ."ΗίΛΝΙΚΟΤ 


Α/Α 

1ΕΡ!Γ ρ Α«Η ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΐΕΤ’ΜΕϊΣ 

ΤΙ.1Η ·1Ε1*63! 

0. 

ΙΧΥΡΟίΕΗΑ 



1.0 

Γιαρβδεμα 8120 

13 

Ιί,ιΟΟ 

(.1 

Σι»ρύ4ιμι 814 η 

"3 

14.200 

1.2 

Ι«υρβ4ιμι 8225 

13 

17,390 

2. 

:ι1β«ν«ΐ(Ι({(ΐρογντιι τι πρβκτιιπνι- 

<; 

2.000 


ΙΡ*»|1 



3. 

0·1 ιανός 51. II! 


210 

>.1 

Σ»τ«ο11«μ|νο πλέγμα *{ IV 


130 


0ΙΑΣΤΑΥΡ5ΣΕΠ 1ΕΣΪ ΟΙΑΓΡΗΓΗΣ 



1. 

η<*μ 4ΐίτμ-ίΐνς 4ι«μ. 40* 

,1 

200,000 


ιΚίν λιιτρρηκ 4ιΐυ. «β* 

1 

210,000 

2. 

ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΟΙΑΣΤλνΡΟΣΕΙΣίμι ί,υνίνιύ 



2.1 

Οκμ. <0* 

» 

55,000 

2.2 

ύΐίμ. 48* 

1 

10.008 

3. 

0ΙΑΣΤΑΥΡ9ΣΕ1Σ ΣΕ ΜΟΙΤΤ» ΧΑΝΑΛ1Α 



3.1 

Οιιμ. 20* >Ί*έ1ια ι>Ό μπετβν 

1 

110,000 

3.2 

βι«μ. 3&' Υβνίΐιι ιιο μΐιιρν 

1 

130,900 

3.3 

0ι·μ. 30* Κανέλια ιι χνμα 

* 

100.000 

3.4 

Ομμ. 34* ΐινέΐνι η ΤΜΐ 

1 

115,000 

4. 

ΡΕΙ9ΡΑ ΗΙΧΡΗΙ ΣΗΝΑΙΙΑΣ/ΟΙΑΣΤΑΥΡίΣΕΙΣ ΣΕ 




♦ΑΝΑΙΤΙΑ 



4.1 

όι«μ. 30*<ό«ν "ΐρι»ιμί4*π*ι η ποοβτϊ- 




*(< Ό« ΐτρουΐίος τον ην4μ(ν<, 

« 

45,500490.0'Λ 

4.2 

όιαμ. 34* * 

1 

•7,003/85.500 

5. 

ίΐΑΣΤΑ»Ρ9ΣΕΙΣ ΙΕ ΠΟΤΑΝΙΑΙίι* πεσνλαμθΑ- 




»ιυιι · ιυ*ι«» ιι 3οέτο> 



5.1 

0««μ,30·[ινο1ι ιΐντβ ηκιςκ,ιΐΐι μΐ 




4θέΐ«> 

.1 

183.000 

5.2 

Ονίυ. 34’! (ίρι; π>ντΰ ι«Μ«»(ι.ι1!έ μί 




Ιρ*Ι·) 

1» 

190.0Π0 

0 

♦Οοινί^ 4 ι«ΐΰρΐϊίΐ ιΙ«ια* ιιιιιςτς οι- 


! 


ρι1ΐ8<ι*ίιιι*ν 'ΐ·. ιυ? ί.ιιιορέ; 

·: :μ 


Νιυροοβ νλι*σν (<υ·ι»4ι 

» > *3 το ■ 


ΐπιρορέ 'ΐΚιν» Ιιτοιιτοι 

* :» ! :: ! 

_1_ ' 


':ν;«ε: ιαι εΐϋχίΣ ιαρα'κ^ιεις *:ν Γ»3ΗΓ07!«ΕΝίΝ ;ευ;;μ ιιϊόυν χαγηα γηι παρους; :ε·>::α 

Ε!5ΙΉ ίΐΡΑ^ΪΝΐ 1 · 5;·ΐ1|γ 3» μπίιβρές »«Ρί1>ιιΕ<Υ0ν·:η ιτ»ϊ ΐί«ι»ΐί» I ;ι: 

·,ι ί^ιι ιΐί 4ιιβιΐΒθίΐΓ.ς:Η ίπ»»ίI^νη,ίνυ'Νινιίΐ'.3Μυί:« ϊπερίϊλλσνχοΐ ι!««υ «}ι - μι:;ι;3ΐ ·οι 
ι·:«5'ριΙ*.« *Μ4*»ί<ι·«ι £ίβ*ΛΜΐυι«ί , ΐΜ'* Ηΐ'.ΐτ,ΐϋικητμι,ί α:ι :υ.τ.:2. π: *. : 
·;·β>ι«τ;«<;, »ρι\*ν»ένς*<«« »ν.; Λ«ιΜν» :ιμί{ 

*ϊ*.·» ?. :-λ.·-}.:.ΐ *{ Ι9υΐίί<ι<9«* μι ϋιι ; 3 » Ί*?ρ4 ]ι*ο 11 ν>ο«ν -{ίβ;:; μ;.::!λκ7;ι 
}νμ'ί;·;1τμίϊνομ*Ί0ϊ *ίΐ :ι* 3ρι·««. 









1628 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


I I 0 X λ Τ 

ΤΙΙΜΓ ΚΟΜΜΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΜΛΙΪΙΚΟΓ ΙΜΙΜΙΙΠΠ 


I I 0 < Α Τ 

ΕΡΓΑ «ΟΛΙΤίΐαν 1ΗΙΑΜΙΧ0Υ 
ΠΛΑΙ 10ΛΑ00Ι ΓΙΑ ΛΗ (ΑΛΜΑΤΑ 


Α/Α 

ΙΪΕΡΙΓΡΑ** ΕΡΓΑΣΙΑ! 







8.2 

4Β0ΐΗ«/Ε·*Ρρ<νβ· ίίΙΑννν 

ΙΟν/ΐΐλ. 

4,800 

9.2.1 

ΛικμρρΑ ·ν1Α*«« 

Λ3 I |ΐ1. 

■ .37 

0.2.2 

ΡΕΚμορΑ 411 β» ιιΐιιι)* 

ια 

81 

8.2.1 

43ριιΐ(« κι (τμαρχ*· ί11»γ υλικών 

« 

9,000 

8.2.4 

«Ρρχιιβ* 0 (ΐμαρίΜΐ ΙΙΙμγ μΙιιΟ» 

ΕΒΥ. 

900 

8.2.5 

ΛικμορΑ 411 »υ · 1κ«» 

χου X 'ΐί. 

19 

9.0 

Μ 

ΥΒ0ΙΤΗΡΙΕΗ-ΕΝ1ΠΥΣΗ ίΛΕΥΡΜ ίΑΜΤΑΚΙΟΤ 
ΕηιρΑνικ Ι«λΐίΐ4 »ο» Ιριιιιι ιι <π»4 
μι ι«γ ηίκρβ χα· ιβυιβιιοκ 

« 

900 

».2 

Γ(Κ|1 β«« 14 υ(( τκ υιοαχΛριΙιιιΐίριχ) 

Λ2 

11,000 


ΟΙ ΓΟΙΙΚΟ ΚΑΙ ΕΙΑΙΚΕΣ ΣΗΡΕΙΙΣΕΙΣ Τ» 
ΒΡΟΗΓΟΥΛΕΜΛ ΣΕΛΙίίΛ ΙΙΧΥΟΥΝ. 

ΕΙΟΙΓΗ ΣΗΚΕΙ9Σ» Ηα 4| Ι(ι· 3.2-3.2.Ι- 
8.2.2-8.2.1-Β.2.4-9·.2.3 μιοριΐ υι Κκι 
ΐΗρμΟιχμιχ τι< 111« νλιιΟ (ΐιΟι ητΟν 
ναι ηιρι1(υ91νογΐ(ί πο »ροηιθ4μ(νο ι(Ν 
1 μίζρι 7. 

' 



I I 0 Μ Τ 

ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΗΗΙΑΝΙΧΟΥ 
ΠΛΑΙ ΚΜΑΟΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡ0Χ1ΒΙΚ0 


Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑ4Λ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΟΛΑΣ 

ΤΙ» ΛΟΙΜΟΣ 

12.0 

ϋΡΟΣΒΠΙΚΟ 

9ΡΑ 

ΔΡΙ 

12.0.1 

,1ηΐ(νιιοί-»ι·(ΐΜυ(Υ9; 


5,000 


υμνΙοΑ (ΐιι(4α· (ΐ«ίκνι« 


4,000 

12.0.2 

Τιιν. Βα«<3! 


3,200 

12.0.3 

ΕιιιριχρκΗ (ΐΒίοΐριμβχΙ 


2,900 

12.0.4 

Σ(Ι·ι»ι 44 


2,300 

12.0.5 

Εριβ3«τοί 


4,890 

12.0.4 

ΧιιρκΚς 


2,600 

12.0.7 

Σ»ιιοΠ<ηΙχ 


2,200 

12.0.8 

Ειβρϋοιιίχ ονίιγηνριοί(ι»1η*ι4ι;) 


2,900 

12.0.» 

Ε»ρμοιι4ς 


2,990 

12.0.10 

1 ι> 1 (υιιο( ιννιρκίβ» 


2,300 

12.0.11 

ΗΙιηροΙίιβι 


2,550 

12.0.12 

Οίβίαί 


2,200 

12.0.13 

■υΐβνριοί 


3,200 

12.0.14 

Σι&ρΟίιχ 


3,400 

12.0.15 

Εριίχιχ η« ιριιιΐι; ιηΐ.μακνιια* 


2,400 

12.0.14 

8ο·1ο( 


2,100 


ΣΚΝΕΙβΣΗ: ΙΙεριΙχμβ4ναντ·ι ίΐα κ ίί»«1ι·χ·,ιΑ (ΙΚΑ «Ιοί, (Ιβ 6· ίιιμαγ*», ίΐοίι χρΜίχ,υχριιΑι ψκ~ 
υχ 1$«9 <Βι μνιΚ (ίοό* ΡίΜΚ «ι χο χριοίίίιιΟ Οριίας τν* (ΠβΤβμΐΒΜ μ* υιιροιοι;- 

1ιί« 


9 ΙΟ I Λ I 

ΕΡΓΑ ϋΟΑΙΤΙΚΟΥ »Τ ΑΛΙΚΟΥ 
ΤΙΛΑΙ ΛΟΜΑίΟΣ ΠΑ ΚΝ1ΑΚΗΗΑΤΑ 


Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑ9Η ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΤΤ90Σ 

ΛΟΛΜΑ 

ΤΙΛΗ ,Κ»ΑΟΟ! 

12.1 

ΚΗΙΑΜΛΑΤΑ ΠΑ ΕΡΓΑ ΟΟΛΙΤΙΚΟΤ ΛΗ1ΑΜΜΥ 


ί?Α 


12.1.1 

ΠροιίβχΜ κιίγ 

87 


4,000 



08 


7,300 



Μ 


9,300 

12.1.2 

ΕπκμιΙς 

9.73 ΕΥ 


5,300 



1.30 ΕΥ 


3,000 



: π 


9,000 

12.1.3 

ΣκπχικΑ ιύησυ ίπμΐί'ΐ* 

1 π 


24,000 



ι .5 α 


38,000 

12.1.4 

Γιρίΐγχιρϊ 

14 ί 


3,300 

12.1.5 

ΓορΧΒΧίί 

0.73 ετ 


»,000 



1.75 ΕΥ 


5,000 



1.00 ΕΥ 


4,300 

12.1.4 

9ΡΟΧ«ΐ4 

3-10Τ 


3,009 



Ι5-18Τ 


3,300 

12.1.7 

Κ41ιν4ρα< 

12 Τ 


3,400 

12.1.8 

Κί1ι*ίροί πρικηΐι 



1,000 

12.1.9 

ΑιρβίρμηικιΜ 

140 ΕΓΛ 


2,000 



250 ΕΓΛ 


3,000 



400 ΕΡΛ 


3,300 

12.1.10 

ΚινηχΟ μαχίναυ· 4 ι«Χ9Α»(«( 

90Ε 302 


5,390 


ΣΗΛΙΙ2ΣΗ: Οιν ϊΐριίΓ,ιΜνονίΗ χ·νοιατ(ς κι ιίιιοι, (111 ηριΣίρΜνβΚίΐ γκΙμιβι ΙΙιυΠυι,μ- 
χρΙΙαιο, ΙιηνχιιΙ,ΓπιΙΙιπιιΑΗ'βΕι (»γχ»ρ«*·Α, χίοίι «Ηΐιί» >ιν ΒΐιίΑίβχι Ποίι 
[χαιμρχιχιχ, :»Η1πί< »1ι<0», |(*κί <06< ιη ιίρ4οι μβ ιου Αν(6«ια γρτ '.ου <ηο(ν 
μ(Μ« τι* χρχ(1(ί(. . 


I 1 0 X Α Γ 

ΕΡΓΑ 8ΜΙΤ1Λ1Υ ΜΙΑΑΙΚΟΤ 
ΤΙΡΑΙ ηΟΙΑύΟΙ ΓΙΑ ΛΗΙΑΚΗΛΑΓΑ 


Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑ9Η ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

τγτται 

«ΝΑΔΑ 

ΤΙ» «ΚΑΔΟΣ 

9Ρ1 

12.1.1 

Α«4Ρ(1νιχΐ μ< ινηιιηΑοι ιιιηχΟυ 

9 Λ3 

9ρ· 

6,000 

12.2.2 

Α*ηιι«χ6ριχ μΐιχίν 

0.23-0.30 

Λ3 

ΑΡΙ 

4,800 

12.2.3 

ΑνιΗί μ»(Χ9ν 

Η» 301 
«ΜΟΑ 


10,000 
20,000 · 

12.2.4 

ΙιΙΟΕΧινκ πιι(( 1 ««υ 14 ιι 



11,1100 

12.2.5 

ΠΙνχΡι αχιηΐχι 



18,000 


ΣβρίΙ»»» )ττι< ϊχαυ ίτροηιβΟμίΥΑ «ΙΙίΐ 





■ 

ΪΕΡΙΓΡΑ» ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΤΥϊΟΙ 

ΛΟΚΑΔΑ 

·;ρα 

ΤΙΛΗ «ΚΜΟ: 
3,1 

12.3 

9ΙΑ90ΡΑ 




12.3.1 

ΛΙΥΙ )ΐν(βρ(4ο γκ μικρβρΙ ιραρνηιιβ» 



2,(00 

12.3.2 

8(<-« <10 



800 

12.3.3 

Ειιβ(χ»ι9 («ιβχίνκβ 



630 


ΙιμιΐΜΐ 9ΐ·ι η«γ ιρο·τοΟμ(ν» ?(Κ6· 





ΤΙ» «ΚΑΔΟΙ ΠΑ Κί«βΙΚΗ ΑΡίΣΤΑΣΙΑ 


1ΕΡΙΓΡΑ» 


Ρ3ΚΑ0Α -ΤΙ.“Η .ΌΑ03Ι-·— 

* ίΡΙ 


1. Η «ρεμΜικ δΙβυ ι·,·» :ϊ(;;ίχβχ*γ ιΙιιΟυ, 

* 1»4<1ΐΙ» ΟΙμ *ΐ( ιρ·(ί!α?, ίβχιμβ *«ι Ιιοίκι μι χο χιΐιιβ 

κ Ιιιχοιρμα ινΟι πΙκσονμ ριπίιιιχβι αι' ΑμιρΜυ ΤίμΓμι 

κΙοίιιΜ »οο·χΐϊ(ιχ μι χο ίοιο χο« ι;ν]αι) 

Ι*(χι1ο9βιυο ακβ 9 ||ΐΐΐΐιχ|πιχ ιοιιΑ» |ΐχ4· 

3ΙΥΧ 


2. ΤρηΜπι κι «τκ;4ίτ«ρ» ημχιΑν μηιπικιΐ- 

ιιποι/ίνδρίΜΟί ΕΧΑΣΤΟ 12,990.00 

I, ΙρομίΙικ (ΐι (ΐκχΟιχκι ινοίιιν ιι μιινηιίαν 

(ΙΑρι.ί ϊΙΧΑ ι«1*4ίνγ ΕΚΑΣΤΟ 404.30 

4. ΐρηνΑίιι κι (ριχΟηκβ ιν4ρα«ανχχηι ϊΐιιοί 

Η·.ν«Γ.0ιι·4 Κ5 <73.00 

3. 3ρθΒΐ4ιιι κι ιικχίπυβ ιΐιιβι βοι Ιμι ϊ(ί»β 
»ι ’Λ ;<μι(α ίοιιμίχ ΙίίΟΙος 4δΐ»μί? παν ον -ρο- 
ρ«4ίίιι ο 3χΙίχηχ> 

ΕΚΑΣΤΟ 1,242.00 

ΕΚΑΣΤΟ β25.00 

ΕΚΑΣΤΟ 1,423.00 

ΕΚΑΣΤΟ 4,340.00 

ΕΚΑΣΤΟ 4,173.00 


ΜΕΤΡΟ 3.63 
4.24 
4.49 
3.40 
15.50 


■ Ι Γ3»βί <3Α.«,ΗΗ,ΚΙΗ,Κ4« 

31 Ηκοχ <3,Κ4,Κ9 
Η ΤΟϊίί <9 

4. 74* Μρ.ϋημα 6κπ(βρ»((μς 

7 . ΙΟ* -ιρϋΐχκ 4κπηρΐ)Βΐκ 

9. ·ΐ69μ*4«ιι κι ΕμηΟακη κ1»8(ο» 

ιΐ ΣϊβΙιιο ι Σ.5 ΙΜ 
ί) 4»1κβ I 2.3 .1192 
ρ 4ΓβΙ;»β ι ) η·; 

4) ί ΜΙ» I 10 «12 

I) ί ΧΟΙ» I 30 ,ΊΛ2 


?- Τρομίΐιχϊ κι (ΐπκηιη κι(1»< 

μίΜίριΜΧκιβιι ϊγορίνχοι) κι Ιιμιίί:» ΕΚΑΣΤΟ 12,900.00 

: '· Σίγίυ* κίνβίη αι ρ«ΐ»( 4 μιχοΐΐο 

μι «ΐχοΐΐίΐί* Όκ 6 γ«ϊλ)Ι ΕΚΑΣΤΟ * 2.73 


10,<40 
3,240 
12,000 

37, «Μ 

32,000 



ΓΕΡΙΓΡΑ9Η 


ΤΙ» «ΚΑΔΟΙ ΓΙΑ ΙΑβΜΙΚΗ ΠΡΟΠΚΙΑ 

ΚΟΚΑΔΑ-ΠΙΉ ΜΜΑΔΟΙ- 


4ΡΙ 


I. Η ιρομΜικ ίΐνν τβυ ΐΜριΙχαινν υλικών, 

« ιιΚΙιη ΟίΜ ιρι«ι(«4. 9βιιμ» «χ 
ΙΚι Η ΙΙΙΧΟΒΡΤΙ* ινΟί ιΙΟρο»» ϊ»»ν»μ«β1 
■ι4ο4ιι4ι κροιίΜΐιΐ !1« « ΙρίΟ 10» «Ι«ΤΟ< 
«(ΟΧΐΙβΟμίνι «■» » *ί*·»«ηί»ικ χοιιΟΥ ϊ«ί- 
ΙΙΙΚ 


Ιϊοβχοι μ( <0 4ΐ1ιιί 
ΚΙ τ ΑμιοβΟυ Γΐμημι 


2. ΙρομΒίικ ι» (ΐ«ι4ιΐ(·« μιχιιχ'νΐ' 

ικχοΙ/ιναρΑιιοΑ 

ΕΚΑΣΤ3 

12,300.00 

•«7,220 

3. ίρβυίΐΐχΐ [» ΐτκγίηοι Ι*44·» 1« μιγνΜίβν 
11404X4 μΑχί κΙΜΙιιν 

ΕΚΑΣΤΟ 

104.00 

3,390 

Α. ΑρομΑΑιιΐ κι ιικχΑϊΧί»* (νΙρκοΟίΒΒ οίκο» 
(ΙιΙκμηΟΜΜ 

« 

473.00 

4,000 

5. ΑρομίΙιιΙ <» ιγ«·ιί·*Μ· »1ν*0* ιο» »|*ι »ιί(· 
μι χο ««ιιιΐο 5οιιμ#4 <«4*1αΐ λοιιμΜ ΜΒ 4» ηρβ- 



μιΙιΑίι ο Π|1Π««) 




(I ΤΟιοι κα,κα,κααι,καας.καα; 

ΕΚΑΣΤΟ 

1,242.00 

10,«4« 


ΕΚΑΠΟ 



|) ΤΟ(09 κ» 

ΕΚΑΓΤ3 

1,423.00 


4, 34■ (ίρΙβίΑμί 4κ(χ«ορό»«ι< 

ΕΚΑΣΤΟ 

6,840.00 

57,400 

7. 30· «ιρίίλβνΐ ίι«4Μρό«Μ 

ΕΚΑΠΟ 

6,175.00 

32,000 

9. ΒρορΜινι κι ιιιιχίηηι κΣκλΟη 




(1 2η1ι·0 * 2.5 Μ] 

ΤΡΕΙΟΛ "ΕΤΡΟ 

3.88 

:: 

II 4π1ιι0 I 2.3 ΛΠ2 



0 

1> ΑιοΙιιβ I 6 «2 



45 




ι) 1 Ηλο» I 30 »2 




9. ΚροιιΑΗιΐ κι ιιχπΟιχηι ι·(<1«9 


12.600.00 

107,220 

μ<τ«ιρρ«4ΐΐ40* (ΥΟρΑκοΑ «0 ΙίμίΠβ» 

ΕΚΑΣΤΟ 

10. Σ4 υ 6 κ· κ1»4ίβ» η κλΟκ Α μίχιΐΐα 

ΕΚΑΣΤΟ 


360 

μι ι*|ΐόλΐΜ· ΙρίΒ 4 γ*Π" 9» 










ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΡΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΏΤΟ! 


1629 


■ 5ΐ Α Ι *- 01 ίϋ ΕΪ^.ΊΐΑΙ ΐϋΣ Σ ΤΟΑΣ Μ Ζ 

2ζ προς χ ας ασφαλιστιχάς ανάγκας τας αναφερομένας εις 
το 'λρθρον 21 των Γενικών "ορών παι Συμφωνιών της 
^ 4 τ Μ£ · οι κάτωθι κίνδυνοι θα ασφαλιστούν 6ια τα κα¬ 
τωτέρω αναφερόμενα ποσά:- 

α) ΑΡφάλισις Ευθύνης έναντι Τρίτων;- 
όια σωματικός κακώσεις ανά πρόσωπον 
και ατύχημα 20 *0 00*00 0 Δρχ. 

δια σωματικές κακώσεις ανά γκρουπ 
και ατύχημα 200*000<000 Δρχ* 

δια ζημίας εις περιουσιαχά στοιχεία 
ανά ατύχημα 100*000*000 Δρχ* 

δια κακώσεις εις ζώα ανά ατύχημα 10*000*000 Αρχ. 

β) Δΐ 'ασφαλι στίχους σκοπούς και μόνον, τα υλικά τα 
προμησευόμρνα υπό της Δημοσίας Εηιχειρήσεως Αερίου 
(ΔΕΠΑ) εις τον αΝΑΔΟΧΟΝ θεωρούνται άτι είναι αυνό- ■ 
λικής αξίας Δολλ ·Η.Π.4130*ΧΟ ·000· 

Η ευθύνη του ΑΝΑΔΟΧΟΤ. δια ζημίας εις το ρηθέν υλι¬ 
κόν θα περιορίζεται εις το ανωτέρω ποσόν. 

2.-0 εξοπλισμός του αΝΑΔΟΧΟΥ ούναται να εκφορτωθεί είτε 
εις την Θεσσαλονίκην είτε εις τον Πειραιά είτε εις 
τον Βόλον κατ'απόΛυτον κρίσιν του ΑΝΑΔΟΧΟΥ . 


3.- Αναφορικώς με τα κατωτέρω σχέοια και τοποθεσίας ο αγ<*^ 
γάς θα χαραχθεί εχ νέου, λι οικσνομίαι αι απορρέουσαι 
εκ της ανωτέρω εκ νέου χαράςεως περιλαμβάνονται εις 
το 22Μ3ΑΤΙΙ0 Η ΤΙλΕΛΑ* 


£Κ ΝΕΟΥ ΧΑΡΑΚΙΣ ΔΙαΔΡΟΜΗΣΤΟΥ ΑΓΟΓΟΥ 


ΑΡ* ΣΧΕΔΙΟΥ 

5Ι0Ι-Ο3Ρ-416-07-00-Ο Η/2 
5ΙΟΙ-θ3Ρ-4ΐ6-θβ-00-0 Η/2 
5Ι0Ι-Ι0Ρ-4Ι6-Ι0-00-Ο Η/2 
3101-ΙΟΡ-416-11^00-0 Η/2 
5ΙΟΙ-Ι5Ρ-4Ι6-12-00-0 Η/2 
5101-22Ρ-416-04-00-0 Η/Ι 


ΣΔ1:x ΑΕ ΧΙΑ. ΠΕΡΙΟΧΗ 

1:5000 _ 

1 ΑΠΟ 2 29*5 ΣΤΕΦΑΝΙ 

2 ΑΠΟ 2 32.5 ΣΤΕΦΑΜΕ 

3 ΑΠΟ 5 196.5 ΛΑ1Π Α 

4 ΑΠΟ 5 188.5 ΛΑΝΙλ 

8 ΑΠΟ 8 317 ΠΔΑΤΑίίΟΝΑΣ 
7 ΑΠΟ 22 470 Η ΖΑΒΑ. 


4. - ουδεμία κυρία αταθεροποίησις κλίσεως του εδάφους, χαι 
επομένως ουδεμία κατασκευή τοίχου συγκρατήσεως, έχει 
προβλεφθεί εις το ΣΥΜΗΑΕΧΟΝ ΤΙΜΗΜΑ* 

5. - Τα μπλάκ αντίστηρίξεως πιέσεως εχ σκυροδέματος θα εί¬ 

ναι 16 τεμάχια των 15 μ^ περίπου έκαστον. Οπλισμένου 
σκυρόδεμα ποιδτητος 3-225 θα χατασκευασθεί. Δευτε- 
ρεόον υλικόν θα προμηθευθεί υπό του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ. 


6. - Η αντικατάστααις λασπώδους πυθμένος περιορίζεται εις 

μάθος 30 εκ* κάτωθι του κάτω μέρους του αγωγού και 
επεκτείνεται μέχρι 20 εκ* άνωθι του άνω μέρους του 
αγωγού. Εάν απαιτηθεί πρόσθετος αντικατάστασις, το 
2ΡΓ0Ν θα εκτελεσθεί συμφώνως προς την Τεχνικήν Προδια¬ 
γραφήν ΑΡ* 499/10 της 20*4.90 και θα πληρωθεί ως 
εντολή εκτάκτου εργασίας (ΜΕΤΑΒΟΛΗ). Η απαιτουμένη 
δοκιμή συμπυκνώσεως (ΒΗΥ βΕΝΕΙΤΥ Τ35Τ) θα είναι 90°/ο 
Τροποποιημένο ΡΑ00Τ0Ε ΤΕ3Χ * 

7. - Εις όιασταύρωσιν δια όιατρήσεως εάν το μηχάνημα δεν 

τρυπήσει σκληρόν βράχον τότ; η διασταύρωσις θα γίνει 
όι "ανοικτής κοπής (ΟΡΕΝ ΟϋΤ) -όπου είναι δυνατόν. 

Εις διατρήσεις λαμβάνονται υπ'όψει μόνον σωλήνες 
ποιδτητος Β. 

8. - Είς τα ποτάμια εάν οεν χρησιμοποιηθούν σαμάρια θα 

κατασκευασθούν δακτύλιοι συνεχούς σκυροδέματος δια 
τας διασταυρώσεις δια της μεοόοου εκτοξευμένου*>νιά- 
ματος ή εκτοξευμένου σκυροδέματος ποιότητας Β225 και 
πάχους 10 εκ. ενισχυμένων ως προδιαγράφεται. Δια την 
διασταύρωσιν εις τον όρμον 3 ουοκάδι θα χρησιμοποιη¬ 
θεί η μέθοδος βαρέος τύπου εκτοξευμένου κονιάματος ή 
εκτοξευμένου σκυροδέματος, πυκνότητας 3300 Χ3/μ *α«· 

■ πάχους II εκ. 


9«- Η κυψελοειδής προστασία των ποταμών και η δια λιθσ- 
σκυροόέματος προστασία των όευτερευδντων ρυακίων θα 
γίνει συμφώνως προς τα πρδτυπα σχέδια ιίο . 2 και Ηο. 
του κονσόρτσιουμ ως διορθώθησαν υπό της ΑΖΠΡΟΦΩΣ* 

10 ·- Η άντχησις θα γίνει δια της μεθύσου αντλήσεως φρεα¬ 

τίου (ΕϋΜΡ 3ΙΑΪΙ2Ι3)» εν γένει υπό του α.<ΑΔ 0Χ0Υ άνευ 
ουδεμιάς εκτάκτου δια τον ΕΡΓΟΔΟΤΗΝ δαπάνης. 

11 — 4ε το πέρας του ΕΡΓΟΥ το ολικόν μήκος του εγκατεστη¬ 

μένου αγωγού ως εκτίθεται εις το ημεραλόγιον αγωγού 
(μείον ή συν οιονδήποτε. έκτακτον μήκος οφειλόμενον 
εις ιιΕΙΑΒΟΛΑΕ) θα συγκριθεί με το ονομαστικόν μήκος 
το εκτιθέμενον εις το ΑΝΠΚΕΙΜΕΝΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, "Αρ- 
υρον 2*1. Οιαόήποτε διαφορά του εγχατασταθέντος μή¬ 
κους μεγαλυτέρα του 2,5°/ο θα προκαλέσει ποοσαρμογήν/ 
ρύθμίσιν του οικείου μέρους του· Κ*τ?Αποχοπήυ Ποσού 
Των ορασΐτ^ριοτήτω» κατασκευής, ' είτε θετικών έίτε 
αρνητικών. Η προσαρμογή/ρόθμισις αυτή θα υπολογισθεί 
ως η διαφορά μεταξύ του συνολικού ποσοστού του εγχα- 
τααταθέντος μήκους μείον 2,5°/ο. · 

12. - Το μήκος των Διασταυρώσεων συμπεριλαμβάνεται εις το 

οΛίκάν μήκος του αγωγού ως περί γράφεται ει ς το 
ΑΝΤΙ ΚΕΙΜΕΝΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "Αρθρον 2. 

13. -Η έκδοσις του .ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ 

(ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ) δεν θα καθυστερηθεί εκ της υπάρξεως 
δευτερευόντων σφαλμάτων τα οποία, κατά την γνώμην 
του ΜΗΧλΜΙΧΟΥ, δεν θίγουν την έχδοσιν του ΠΙΣΤΟΠΟΙΗ- 
ΤΙΣΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ- ΑΠΟΔΟΧΗΣ (ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ) συμφώνως. 
προς το άρθρον 48.4. οιαδήποτε τοιαύτη όευτερεύου- 
σα εργασία η οποία ενδέχεται να υπάρξει θα εχτε- 
λεσθεί υπό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ με την οέουσαν επιμέλειαν 
και οιεχπεραίωσιν διαρκοόσης της περιόδου εγγυήσεως. 

14. - 0 επιτρεπόμενος συντελεστής απορριμάτων θα είναι 

μηδέν χόρια εβδομήντα πέντε τοις εκατόν (0.75°/ο) 
επί των ποσοτήτων του κυρίου αγωγού των χορηγηθει- 
σών εις τον ΑΝΑΔΟΧΟΝ. 

15. - Η ποσό της των διασταυρώσεων η απαιτουμένη εκ της ' 

διαδρομής του αγωγού περιλαμβάνεται εις 10 καταλό¬ 
γους των διασταυρώσεων, Θεώρησις 0, (συμφώνως προς 
συνημμένον κατάλογον), προμηθευομένους εις τον ΑΝΑ- 
ΔΟΧΟΝ. Εν περιπτώσει και οιαιδήποτε πρόσθετοι δια¬ 
σταυρώσεις αντιμετωπιστούν θα όι απρ.αγματευθούν ως 
"έκτακτος εργασία". 

16. - Αντικείμενο ν του "Εργου, άρθρον 2.5.2. Μία εναλλα¬ 

κτική απαίτησις θα επιτραπεί δια της οποίας ο αγω¬ 
γός θα χαμηλωθεί εις τάφρον.ξηρσύ πυθμένος. 

17. - Αντικείμενου του "Εργου, Παράγραφος 2.8.1. 

Επίβλεψις του αγωγού συμφώνως προς τα στοιχεία χατα- 

διαχρι τική 

σκευής, «όνον μία επίβλεψις απαιτείται.και είναι/ευ- 
χέρεια του αΝΑΔΟΧΟΥ να αποφασίσει πότε Π τοιαύτη 
επίβλεψις πρέπει να εκτελεσθεί (Λντιχείμενον ταυ 
"Εργου, Παράγραφος 2·*5.4). 

19.- 0 ΑΝΑΔΟΧΟΣ δύναται να πραγματοποιήσει δραστηριότητες 
ΐΧΠ Καταστροφικών Δοκιμών με το ίδιον αυτού προ¬ 
σωπικόν αντί της προσλήφεως τρίτων και ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
θα έχει έναν αντιπρόσωπον εν πλήρει απασχολήσει 
δια να Διευκολυνθεί η ταχεία παοαλαβή των συγκολλή¬ 
σεων. 

19.- Το τελικόν επίπεοον του εοάφους εντός της ΔΟΥΛΕΙΑΣ 
ΟΔΟΥ μετά την εγκατάστασιν του αγωγού δεν αναγκαιοί 
να είναι το ίδιον με το αρχικόν επίπεδον εδάφους. 

20*- Προοιαγραφή Ι80/Ι* "Αρθρον ρ* 'Απαξ και αι δραστηριό¬ 
τητες (ερ^ασίαι) συγκολλήσεων καταοείξουν επιβεβαίωσιν 
της ουνατότητος παραλαβής, τότε η ραδιογραφία θα μπο¬ 
ρούσε να πέσει εις επίπεοον χαμηλωτέρου ποσοστού και 
θα ηύξανι μόνον εάν υπήρχεν αύςησις του ρυθμού επι¬ 
σκευών. 
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Προδιαγραφή Ι9Ι/2. 'Αίθρον 5.1. Το τμή..α δόκιμά. ✓ 
περιορίζεται υπό της αποστάσεως μεταξύ των σταθμών 
των βανών εάν το υδραυλικόν προφίλ το ειχι.τρέφει. Επι¬ 
προσθέτους, εφ'όσον <5 ΑΝΑΔ0ΧΟΣ δυνηθεί να αποδείξει 
με εγκριθείσαν υπό των Επισήμων ΑΡΧών ή δια Διαδικα¬ 
σιών Δοκιμών Διεθνών Προτύπων,δοκιμή με αέρα , θα επι- 
τραπεΟ υπό του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ δι'ειόικάς δυσχερείς «εριοχάς. 
Α ι συγκολλήσεις εις τας περιοχάς αυτάς θα εξεταστούν 
ΙΟΟ°/ο με ραδιογραφικές Δοκιμές. 

Ο ενδεικτικός κατάλογος δυσχερών (όυσκόλων) περιοχών 
που θα Δοκιμασθοόν με αέρα' έχει ως κάτωθι:- 


ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ 
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ 
ΑίΛΙΟ-ΙΞΤΡΑ 
IIδΙΟΝΕΙΡΑ 
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ 
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ 
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ 


9 - .13 
30 - 3Α 
139 - 163 
182 - 192 
296 - 301 
421 - 426 

469 - 474 


22. - Προδιαγραφή Ι99/Ι, 'Αρθρον 4, Παράγραφος 2. Σξυπα- 

κοόεται ότι δλαι αι δαπάναι όι'επισκευάς εις υλικά 
δια τας οποίας ο αΗΑΔΟΧΟΣ δεν είναι υπεύθυνος ,θα 
είναι δια λογαριασμόν του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ· 

23. - Προδιαγραφή 199/3. Οι περιορισμοί της θερμοκρασίας 

οι οριζόμενοι εις την παρούσα προδιαγραφήν (τ. έ, 
30°Κ και 40°Κ) θα θεωρούνται ότι είναι 50°Σ. 


24.- Προδιαγραφή 199/3, Άρθρον 5.1. Εξυπακούεται ότι ο 
ΑΝΑΔΟΧΟΕ δεν οφείλει να λαξεύσει (να λεπτύνει στ®- 
δίακά) την επένδυσιν των σωλήνων καθώς αυτή η λάξευ- 
αις (σταδιακή λέπτυνσις) θα γίνει από τον εργολάβον 
επενδύσεων των σωλήνων. Εν τούτοις, ο ΑΝΑΑΟΙΟΕ .θα 
πρέπει να λοξεύσει (λεπτύνει σταδιακά) την-επένδυσιν 
6ταν κάμνει ενώσεις (συνδέσεις) εάΥ υπάρχει τέτοια 
ανάγκη (απαίτηση )· 


εζήτησε τούτο. Επομένως θεωρείται ίτι ί~.ζ·>τι τα τερι 
βλήματα θα είναι από χάλυβα. 

29. - προδιαγραφή 499/1, 'Αρθοον 3, Εελίς 6, Παράγραφος 3. 

με 

Εξυπακούεται ότι/όλας τας καιοικάς συνθήκας" θεω- 
ρ ε'ί ται ότι είναι βατοί με ελαφρόν όχη;ΐα μς 
κζνησιν εις τους τέσσερεις τροχούς. 

30. - Προδιαγραφή 499/1, 'Αρθρον 7. Εξυπακούεται ότι το ανώ¬ 

τατου βάθος εδάφους το οποίον θα χαρακτηρισθεί ως έ¬ 
δαφος επι φανεί ας θα είναι 0,30 μέτρα. 

31. - Προδιαγραφή 499/2. Εξυπακούεται ότι δεν είναι δυνα¬ 

τόν να αποφευχθεί κάποια μίξις εδάφους επιφανείας 
περιοχάς 

και υπεδάφους, ειόικώτερον εις/ στενού Πλάτους Ελευ- 
θέρας Δΐ ελεύσεως ή όπου έδαφος επιφανείας και υπέδα¬ 
φος συσσωρεύονται εις την αυτήν πλευράν του χαντακιού. 
Τοποθετούμενου κάλυμα της σνληνώσεως θα μετοάται εκ 
του επανεγκατασταθέντος επιπέδου του εδάφους επιψα- 
νείας. 

Επιπρασυέτως, εναπόκειται εις την κοίσιν του αΝΑΛΟ- 
χ 03 ε νς ποιαν πλευράν του χαντακιού και πού το υπέδα¬ 
φος και το έοαφος επιφανείας θα συσσωοευθούν. Επανεγ- 
κατάστασις καλλιεργημένης χλόης (γκαζόν), εις δημο¬ 
σίους κήπους μόνμν, είναι η ευθύνη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 

0 ΑΝΑΔΟΧΟΓ είναι επίσης υπεύθυνος δια την επανασπορύ%* 
του γκαζόν και μόνον, εις δημοσίους χώρους. 

32.- Προδιαγραφή 499/2, Σελίς 5, Παράγραφος 4. Εξυπακούεται 
ότι η τοιαύτη “έγκρισις" αφορά υπολογισμούς καμπύλών 
(ΒΕΪίυΐΝΟ 0Α1 οοΐ ΑΤΙ ΟΝΕ) και όχι απόφασιν του αΝαΔΟΑΟΥ 
να κάμει καμπύλες έργο ταξί ου ή όχι. 0 ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ θα 
αγοράσει όλες τις εργοστασιακές καμπύλες τις καθορι¬ 
ζόμενες εις τα σχέδια πλέον ωρισμένων εκτάκτων καμπύ¬ 
λών όι'απροβλέπτους περιπτώσεις, και τοιαύτες εργο¬ 
στασιακές καμπύλες όεν θα είναι μικροτέρας. ακτίνος 
"ΙΟ I) ΗαΒΙΠ 5" · 


25.- Προδιαγραφή 199/7. 0 ΑΝΑΔΟΧΟΕ θα δικαιούται εν σχέσει 
με τας τεχνικάς ενώσεις (τμήματα δοκιμής σταθμών 
βυνών και τα παρεμφερή) όπως ο χρονικός περιορισμός 
θεωρηθεί ως 14 ημέρες και ότι θα αρχίσει όταν όλη η 
άλλη απαραίτητος εργασία που απαιτείται προ της ποαγ- 
ματικής ενώσεως (συνόέσεως) έχει οκοληρωθεί. 

26. - Προδιαγραφή 499/1. Η κατανομή της ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΟΔΟΥ (Πλά¬ 

τους Ελευθέρας Διελεύσεως) πρέπει να θεωρηθεί ως ακο- 
λοίΟως:- 2ί μίτρα . Ι6 , Μ 

Σε δημόσιες περιοχές, η κατανομή των 12 μέτρων Πλάτους 
Ελευθέρας Δίελεύσεως θα μπορούσε να μεταβληθεί από 
6^6 εις 8 4 και η κατανομή των 16 μέτρων Πλάτους 

Ελευθέρας Δίελεύσεως θα μπορούσε να μεταβληθεί από 
8^8 εις II / 5. Επίσης, σε δημόσιες περιοχές, εις 
πλευρικές επικλινείς επιφάνειες, ο ΑΝΑΔΟΧΟΕ έχει το 
δικαίωμα να μετατοπίσει τον άξονα του χαντακιού σε μία 
πλέον πλεονεκτικήν θέσιν εντός του Πλάτους Ελευθέρας 
Δίελεύσεως και μειώσει τούτο εις το απολύτως απαραίτη¬ 
το. Μπορεί επίσης να μετατοπίσει τον άξονα του χαντα¬ 
κιού σε πλευρικές επικλινείς επιφάνειες που κείνται 
σε ιδιωτικές περιοχές με την προόπόθεσιν ότι τηρούνται 
αι απαιτήσεις της ζώνης δουλείας και ότι έχει ληφθεί 
η συγκατάθεσις του ΑΝΤΙΠΡΟΕΟΠΟΥ/3ΚΠΡΟΣΩΠΟΥ του ΕΡΓΟ¬ 
ΔΟΤΟΥ. 

27. - Προδιαγραφή 499/1. 'λρθρον ό. Εξυπακούεται ότι η υπο- 

χρέωσις της παραγράφου 7 του παρόντος 'Αρθρου 6 δεν 
θα απαιτούσε το κόψιμο ν όένορων εις κορμούς, και οια- 
δήποτε τοιαύτη παράόοσις θα ελάαβανε χώραν επί του 
Πλάτους Ελευοέρας Δίελεύσεως. 

28.- Προδιαγραφή 199/8, £ελίς ό. Παράγραφος ό. Τα σχέδια 
- προφίλ θα καθορίζουν που θα απαιτούνται· περιβλήματα 
σωλήνων από μπετόν, αλλά μέχρι σήμερον ουδεμία αρχή 


33.- Προδιαγραφή 499/8. Εξυπακοόεται ότι εάν απαιτηθεί 
οιαόήποτε κατασκευή ορόμου πέραν μιάς αποστάσεως 
4 μέτρων έξωθι της γραμμής περιφράξεως του σταθμού 
βανών, τότε αι τοιαύται απαιτήσεις θα θεωρούνται ως 
“έκτακτος εργασία". 

34..- Εξυπακούεται ότι ο 3ΡΤ0Δ0ΤΗΕ δεν θα προμηθεύσει τεμά¬ 
χια συναρμογής και ότι ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να 
κάμει όλας τας αναγκαίας μηχανικάς κατεργασίας του 
παχυτέρου τοιχώματος 1 -· του.· σωλήνας (ΗδΑϋΙΕΠ 

•-Τ 8Τ-Τ. ριρ3)» Εν τούτοις, ο ΕΡΓΟΔΟΈΣ θα κανονίσει όπως 
συγκεκριμένες ποσότητες σωλήνων προμηθευθούν εις τον 
ΑΝΑΔΟΧΟΕ με πρόσθετη λάξευσιν της επενόύσεως. 

35. - Προδιαγραφή 495/1, 'λρορον 7. Οιαδήποτε αναθεώρησις 

του πλάτους του εδάφους επιφανείας το οποίον θα αφαι- 
ρεθεί από το Πλάτος Ελευθέρας Δίελεύσεως θα είναι 
εργοταξιακού επιπέδου. 

36. - Περιοχαί με πλευρικές επικλινείς επιφάνειες δεν θα 

αποκατασταθούν εις την προηγουμένην των κατάστασιν. 

Εις δημοσίους χώρους η μίξις εοάφου επιφανείας και 

υπεδάφους δεν μπορεί· να αποφευχθεί. Επίσης, εις το 
Ελευθέρας , . 

Πλάτος/Δΐ ελεύσεως εις οημοσίους χώρους, όπου γίνονται 

κοπαί δια κορυφάς (καμπύλών, κλπ. ) ή δια εξομάλανσιν 
επικλινών επιφανειών, κλπ., ουδεμία επιχωμάτωσις ή 
αποκατάστασις εις προηγαυμένας καταστάσεις θα γίνει. 

Το εκσκαφέν έδαφος το οποίον δεν μπορεί να χρησιμο¬ 
ποιηθεί εντός της ζώνης λειτουργίας του Πλάτους Ελευ¬ 
θέρας Δΐ ελεύσεως θα απλωθεί εις την πέριξ περιοχήν. 
Εις περίπτωσιν που οιονοήποτε πρόβλημα εγερθεί αναφο- 
ρικώς με το ανωτέρω αναφερόμενον άπλωμα του εκσκα¬ 
φέν το ς εδάφους οι ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ θα εξετάσουν το πρό- 

βκημα δια να εξεύρουν αμοιβαίως αποδεκτήν λύσιν. Εις 

οδ ών 

δημοσίους χώρους ουδεμία αποκατάστασις των/προσβάσεων 
εις την προηγουμένην των κατάστασιν θα απαιτηθεί. 
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»α αποτελούνται από ανορθωμένες διαφάνειες, ενς ικα¬ 
νοποιητικήν δια τον ΕΡΓΟΔΟΤΗΝ χατάσρασιν, παραλη- 
φθείσαι από τον ΕΡΓΟΔΟΤΗΝ πλέον ωρι σμέναιν σχεδίων 
ως αποτέλεσμα της Εργαταξιακής Μελέτης 1 . 


3 η,-Ζε περιοχές με τιλευρικές επικλινείς επιφάνειες το ' ο νομα¬ 
δική υΛάτος του Πλάτους Ελευθέρας Διελεύσεως θα ζε · 
περασθεί ως αποτέλεσμα της προετοιμασίας του πλάτου 
εργασίας. ,Ε*· £ περΕπτωσιν που οιονδήποτε πρόβλημα 
εγερθεί εις ιδιωτιχάς περιοχάς, οι Εμβαλλόμενοι 
θα εξετάσουν το πρύβλημα δια να εξεύρουν αμοιβαί- 
ως αποδεκτήν λύσιν. 

36.- Αντικείμενου του Αμγου. 'Αρθρον 2.6.ό. 0 ΑΝΑΔΟΧΟΕ 

αναλάβει την ευθύνην δια την απόκτησε ν ύδατος δια 
όοκιμάς με την υποστήριξιν του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ συμφώνως προ 
το 'λΡθρον 22.2 των Γενικών Όρων. Εις περίπτωσιν π οι* 
εγερνεί οιονδήποτε πρόβλημα αναφαοικώς με την παροχήν 
ύδατος, οι ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ θα εξετάσουν το πρόβλημα δια 
την εζεύοεσιν αμοιβαίως αποδ,εχτής λύσεως. 

39. -Δια την εφαρμογήν της ΣΥΜλΑΣΕΩΣ, τα αναλώσιμα ορίζον¬ 

ται ως αποτελούμενα, αλλά όχι περιοριστικώς, εξ:- 
ηλεκτροόίων συγκαλλήσεως και αερίων 
φιλμ και χημικών 

αντιοςειόωτικών και αγόντων ξηράνσεως 
εφοοίων κατασκευών, ως προστατευτικών γυαλιών, χειρο¬ 
κτίων, κλπ* 

υλικών δια εργασίας ποκιτικαύ μηχανικού, ως τσιμέντο, 
άμμος, πρόσμίγμα (ΑβΟΛϊΕΑΤΕ) και χάλυβα ενι σχάσεως 
(οπκισμού ) 

ύδατος δια όοκιμάς και λοιπάς Χρήσεις 
καυσίμων υλών και λιπαντικών 

υλικών 

υλικών προσωρινής περιφράξεως χαι/περιφράξεως ασφα¬ 
λείας προσωρινών σωλήνων αποχετεύσεως 
(δακτύλιοι συστολής και μανόύαςβραχοπροστασίας, υλικά 
επισκευής εξωτερικής επενούσεως εξαιρούνται ή και άλλο 
μόνιμον υλικόν οεν θεωρείται αναλώσιμον) 

40. - Προδιαγραφή 499/1, 'Αρθρον δ και 499/5, 'Αρθρον 2. 

Οι χρονικοί περιορισμοί και περιορισμοί αποστάσεως που 
περί έχονται εις τας Προδιογραφάς αυτάς είναι δι'αγρο- 
* τικάς περιοχάς και μόνον, και θα συ ζητούνται δι εχά- 
στην συγκεκριμένην.περίπτωσιν διαρκούσης της κατασκευα¬ 
στικής περιόδου, εν τοότοις, εις πάσαν περίπτωσιν 
η προθεσμία ιών +8 ημερών θα θεωρείται νυν ως χατωτά- 
τη περίοδος 3 μηνών. Ο αΝαΑΟΧΟΣ είναι εν γνώσει των 
περιορισμών οι'ανοικτδν χάνδακα ως ορίζεται εις τας 
Π ΡΟΔΙΑΓΡΑΦΑΣ· 

41. - Αντικείμενου του 'Εργου, 'Αρθρον 2.2.8. Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ 

θα αποκτήσει όλας τας αδείας δια διασταυρώσεις δρόμων 
του αγωγού, σιδηροτροχιών, ποταμών, χαναλιών, κλπ., 
ςν τούτοις, ο μΗαδοΧΟΠ θα είναι υπεύθυνος δι'όλας 
τας απαραιτήτους ενεργείας μέρω των αρχών δια την 
εχτέλεσιν των ήδη εξουσιοδοτημένων διασταυρώσεων και 
θα εξασφαλίσει ότι το ΕΡΓΟΝ συμ^ορφούταί με οιουσδή- 
ποτε ισχύοντας κανονισμούς. Οιαιδήποτε αθετήσεις των 
τοπικών κανονισμών εργασίας, συμβάσεων σχέσεων εργα¬ 
σίας, κλπ., είναι η ευθύνη του αΝΑΔΟΧΟΥ. 

42. - Προδιαγραφή 499/1,' 'Αρθρον 3. Πρόσθετος χώρος εργα¬ 

σίας θα παρασχεθεί εις τον αΝαδοΧΟΝ δωρεάν δια να 

όυνηθεί ο λΝΑΔΟΧΟΣ να συγκολλήσει και να σύρει τα* ενώ¬ 
του -αγωγού 

ποιημένα τμήματα / (ΧΜΗ,ΕΤΖ 5ΏΙΝ05) κατά μήκος του 
όρμου και όλας τας κοιπάς οιασταυοώσεις ως προβλέπε- 
ται εκ των ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ και των κτη ματολογικών σχε- 
0 ίων, 

43. - Εκσκαγον υλικόν το οποίον δεν είναι κατάλληλον δι' 

επιχωμάτωσιν θα απλωθεί άνωθι του Πλάτους Ελευθέρας 
Διελεύσεως. Μόνον εάν οιονδήποτε επί πλέον υλικόν 

οεν μπορεί να απλωθεί άνωθι του Πλάτους Ελευθέρας 
απο- ’ 

Διελεύσεως, θα /μακουνθέίαπο το Πλάτος Ελευθέρας 
Δι ελεύσ&ως. 

44. - Παρά τας οιατάξεις του 'Αρθρου 6.1 των Γενικών Ό¬ 

ρων και Συμφωνιών της Συμβάσεως, τα σχέδια (λ3 3ΙΙΙΤ 
ΉΛΚΙΝΒ5) Τα εκπονηθέντα υπό του ΛΝΛΔόΧΟΥ συμφώνως 
προς το άρθρον 2.8.3 του λΝΠΣΞΙΜΕΝΟΥ ΤΟΓ ΕΡΓΟΥ· 


45. - Προδιαγραφή 499/1. 'λρνρον 5. 0 ΑΝΑΔΟΧΟΓ θα αναλάβει 

προσωοινών 

την ευθύνην οια την απόκτησι ν/οό ικών προσβάσεων με 
την βοήθειαμ και υποστήριξιν του' ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ, εν τού¬ 
τοι ς, εις την περίπτωσιν που εγερθεί οιονδήποτε πρό¬ 
βλημα αναφορικώς με την απόκτησιν της απαραιτήτου 
γής, οια λόγους μη όυναμένους να ελεγχθούν υπό του 
ΑΝΑΛΟΓΟΥ, οι ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ θα εξετάσουν το πρόβλημα 
οια την εξεύρεσιν αμοιμαίως αποοεχτής λύσεως. 

46. -0 ΑΝΑΑΟΧΟΣ κατόπιν συνεννοήσεως με τον λΗΧαΝΙδΟΝ 

θα αποφασίσει πότε ο επί της τοπαθετήσεως καλωδίων 
Εργολάβος και ο μελλοντικός Εργολάρος διΑνθρωποθυ¬ 
ρίδες και χειροθυρίδες θα μπορούν να εισέλθουν εις 
το ΕΡΓΟΪΑλΙΟΝ και εκτελέσουν τας εργασίας των. οι 
ανωτέρω Εργολάβοι θα μπορούν να εργασθούν εις το 
2ΡΓ0ΤΑ2Ι0Ν μόνον με την συναίνεσιν του αΝΑΔΟΧΟΥ και 
κατά τοιούτον τρόπον που να μην εμποδίζουν, χαθυστε- 
ρούν ή δυσχεραίνουν το ΕΡΓΟΝ. 3 συναίνεσις αυτή δεν 
θα παρακρατείταΐ αδικαιολογήτως. 

47. - 0 ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ έ'Χει το δικαίωμα ποοαιρέσεως να αποφασί¬ 

ζει (α) να εχτελέσει το ποοαιρετικόν (συντομευαένον) 
χρονοδιάγραμμα εχτελέσεως μέχρι 2 μήνες μετά την 
ΗΜ ΕΡΟΜΗΝΙΑΝ ΕΝ ΑΡΕ ΕΠΙ, το ρραόύτερον και (0) να χατ®- - 
κυρώσει την προμήθειαν του υλικού καθοδικής προστα¬ 
σίας μέχρι 6 μήνες μετά την ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΝ 3ΝΑΡ323Σ το 
βραδύτερον. 

Εις τδιαύτας περιπτώσεις (I) το ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΝ ΤΙΜΕδΑ 
θα τροποποιηθεί καταλλήλως και (ΣΙ) πρόσθετοι πρόκα— 
ταβολαί θα οφείλωνται εντός δύο μετέπειτα μηνών. 

48. - Η Δημοσία Επιχείρησις Αερίου (δΖΠα) θα κάμει κάθε 

προσπάθεια, εν περιπτώσει εκπτώσεως των εγγυητικών 
επιστολών, να κατανείμει τα εκπεσθέντα ποσά αναλογι- 
κώς μεταξύ των μελών του ΚΟΝΣΟΡΤΣΙΟΥΜ συμφώνως προς 
την συμμετοχήν των εις το ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΝ ΤΙΜΗΜΑ. 
Εξυπακούεται ότι το άρθρον αυτό δεν ακυρώνει το 
'Αρθ : ρον 6 του ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜ3ΑΣ2ΩΣ, αλλά, είναι απο¬ 
δεκτόν, τη αιτήσει του Κονσόρτσιουμ, μόνον ως ζήτημα 
εξυπηρετήσεως, δια διαδικαστικούς σκοπούς, και δεν 
θίγει την ανεπιφύλακτου φύσιν των εγγυητικών επιστολών. 

49. - Το ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΝ ΤΙιώΗΜΑ δεν περιλαμβάνει 

α) τα ποσά τα οποία πρόκειται τελικώς να καταβληθούν 
εις τα Ταμεία Κοινωνικής Ασφαλίσεως της Κλάδος 
δια Σοβιετικόν προσωπικόν εργαζόμενον δια το παρόν 
'Εργον, συμφώνως προς την Ελληνικήν νομοθεσίαν, 

3) τα ποσά τα οποία πρόκειται να καταβληθούν δ ι<χ 
φ.Π.Α* δι'εξοπλισμόν πρασωρινώς ρισαχθέντα υπό 
του ΑΝ ΑΔ ΟΚΟΥ εις την ΕλλάΟα. 

50. - Εξυπακούεται ότι ολόκληρον το ημι-ειδ ικευμένον, ανει¬ 

δίκευτον και προσωπικόν απαιτούμενον δι'έργα πολιτι¬ 
κού μηχανικού θα είναι Ελληνικής Ιθαγένείας. 

Ο 3ΡΓ0ΔΟ3Η£ θά παράσχει πάσαν επιβεβλημένην βοήθειαν 
και υποστήριξιν προς όιασφάλισιν θεωρήσεων εισόδου 
και αδειών κατοικίας δια το Σοβιετικόν προσωπικόν, 

Ο ΑΝλΔ ΟΚΟ Σ δένεται να υποβάλει εις τον ΕΡΓΟΔΟΤΗΝ προ 
της αναχωρήσεως του προσωπικού του από την Σοβιετικήν 
'Ενωσιν, μιογραφικά σημειώματα, σχετικά με κάθε ειδι¬ 
κόν που θα σταλεί και ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ δέχεται να επιβε¬ 
βαιώσει την έγκρισίν του ή απόρριψιν βάσει κάθε βιο- 
γραφικού σημειώματος εντός I (μιάς) εβδομάδας. Εις 
την περίπτωσιν που ο ΑΝΑΔΟΧΟ Σ δεν λάβει οιασοήποτε. 
πληροφορίας από τον ΕΡΓΟΔΟΤΗΝ εντός αυτής της μιάς 
(X) εβδομάδος, το προσωπικόν θα θεωρείται ως εγχριθέν. 
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Δ.- Συγκολλήσεις που έχουν επισκευασθεί θα εξετα¬ 
στούν ΐΟΟ°/ο με ραδιογραφικές Δοκιυές. 

υπογρα,αί·- 


51.- ΣΥΣΚΕΓΑΣΕΑ ΧΑΐ ΕΐΜΑΝΣΙΣ (ΛΑΑΧΙίΒ) 

I ·- 0 εξοπλισμός, τα υλικά, τα μηχανήματα κατασκευής, 
μηχανισμοί καο περιουσιακά στοιχεία του Α;ΤΑΔΟ.ίΟΥ, 
που εις την παρούσα ΣΥλΒαΣΙΝ εφεξής κατονομάζονται 
ως "Εξοπλισμός" θα συσκευασθούν με όρους ΟΙΡ. 

2.- 0 "Εξοπλισμός" «α αποσταλεί εις την διεύθυνσιν της 
ΜΑΦΙΗΌΙΜίΟίΙΧ με την κάτωθι σήμανσιν εις την 


Αγγλικήν;- 


ννο "Ϊ1ΑΟ£ΙΝΟΙ*ΡΟΚΤ" 

ΕΛΛΑΣ 

ΑΡ. ΣΥΜΒΑΖ20Σ. 

Λιμήν προορισμού . 

Εύμρασις ίέΑΟΚΙΕΟΙΑΡΟΚΤ 


ΑΡ· 50-107/19500 


Παραγγελία «ορτώσεως ΑΡ. 

.. ΠΑ2ΑΛΗΓ.Κ;: ΤΙΟ ϊλ®ΐ:· 


ΙμΡΟΗΤ' 

Αρ. Συσκευασίας τον 
<1*^5 .Διαστάσεις του 

Βάρος: καθαρόν .. Κ03 

Μικτόν .20 3 

Αδιάβροχος φάκελλος περιέχων 2 (δύο) αντίγραφα έκα¬ 
στος, της καταστάσεως συσκευασίας, της προδιαγραφής 
φορτώσεως και ποιοτικού πιστοποιητικού ταυ περιεχο¬ 
μένου του κιβωτίου θα τοποθετηθεί εις την εξωτερικήν 
πλευράν εκάστου κιβωτίου. Όμοιος φάκελλος περιέχων 
την κατάστασιν συσκευασίας θα τεθεί εις το εσωτε¬ 
ρικόν εκάστου κιβωτίου. 

52.- ΡαΟιογραφία εις το εμγοτάξιον των συγκολλήσεων εις τα 
άκρα καθ' ολόκληρον την περιφέρειάν των 
Α·- Αΐ κάτωθι συγκολλήσεις θα εξετασθούν Ι00°/ο με ρα¬ 
διογραφικές δοκιμές: 

I.— Εις τοποθεσίας τάξεως 3 και 4. 

2*- Εις διασταυρώσεις με ποταμούς, δρόμους, σιδηρο¬ 
δρομικές γραμμές, ρείθρα, μετά ή άνευ εγκιβω- 

τΐσμένων σωλήνων. 

3.- Ενώσεις (συνδέσεις).. · 

♦ .- Συγκολλήσεις συνδέουσαι σωλήνες διαφόρου παιδ- 
-ματος 

τητος ή πάχους τοίχ^ και σωλήνες εις εξαρτή¬ 
ματα. 

5.- Αΐ πρώται 100 συγκολλήσεις δια κάθε οιιάδα εργα¬ 
σίας και κάθε Προόοαγραφή Διαδικασιών Ευγκολ- 
λήσεως ( : .ϊΡ5). > 

Αΐ πρώται συγκολλήσεις καθορίζονται ενταύθα ως 
αι συγκολλήσεις εκείναι που έγιναν κατά την 
έναρξιν του έργου ή μετά από διακοπήν δια πεοισ- 
'σοτέρας των 72 ωρών δι'οιονόήποτε λόγον. 

Β.- λΐ συγκολλήσεις παραγωγής εκάστης ημέρας, εις 
τοποθεσίας τάξεως I και 2, θα εξετασθούν επι- 
τοπίως ΐ5°/ο με ραδιογραφικές δοκιμές, αι 
συγκολλήσεις που πρόκειται να εξετασθούν με 
ραδιογραφικές δοκιμές θα επιλεγούν εις την τύ¬ 
χην υπό του εκπροσώπου του ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ. Εάν μία 
συγκόλλησις δεν είναι αποδεκτή, υπό του εκπρο¬ 
σώπου του ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ, δύο πρόσθετοι συγκολλή¬ 
σεις εις τα πέριξ της απορριφθείσης συγκολλή- 
σεως θα εξετασθούν με Ραδιογραφικές Δοκιμές. 

£ΐς περίπτωσιν που μία των προσθέτων συγκολλή¬ 
σεων δεν είναι, αποδεκτή, όλαι αι συγκολλήσεις 
-.ης συγκεκριμένης γενομένης' παραγωγής θα εξε¬ 
ταστούν Ι00°/θ με Ραδιογραφικές Δοκιμές. 

Γ.- Ανεξαρτήτως όλων των ανωτέρω, ο εκπρόσωπος του 
ΙΔΙΟΧΕ1ΤΟΥ θα έχει το δικαίωμα να ζητήσει από 
τον Ανάδοχον να εξετάσει με Ραδιογραφικές Δοκι¬ 
μές οιανόήποτε συγκόλΛησιν δια την οποίαν αμ¬ 
φιβάλλει δια την ακεραιότητά της. Την δαπάνην 
της δοκιμής και επισκευής θα φέρει ο ανάόοχος 
εις την περίπτωσιν μιάς μη ικανοποιητικής ουγ— 
κολλή σεως. 


7. ΧΡΟΝΟΔIΑΓ?ΑΜΜΛ 


Γ.^ΖΟΙ 0^01 1ΑΙ ρΓΜΦΟΝΙΑΧ ΤΗΕ ΣΥΜ3ΑΣ30Σ 


ηΐΐ<Α3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

Σ3ΛΙΣ 

Ι·Ι — Ορισμοί. 

12 - X 

Ι.2.- Τίτλοι /Αρθρων· 

21 

Ι.3.- Ερμηνεία. 

21 

Ι.Α.- Ενικός και Πληθυντικός. 

21 

1.5·- Ειδοποιήσεις, Συναινέσεις, Εγκρίσεις. 

21 

2.1.- Καθήκοντα και Εξουσία Μηχανικού 

22 - 2> 

2.2.- Αντιπρόσωπος Μηχανικού. 

23 

2.3.- Εξουσία Μηχανικού Μεταβιβάσεως Καθηκόντων. 

23 - 24 

3.Ι.- Εκχώρησις Ευμβάσεως. 

24 

4·Χ·- Υπεργολαβία. 

24 - 25 

4.2.- Εκχώρησις υποχρεώσεων Υπεργολάβου. 

25 

5.Ι.- Γλώσσα. 

25 - 26 

5.2.- Δίκαιον της Ευμβάσεως. 

26 

μέχρι 


5.3 

26 

5.4..- Συμμόρφωσις προς τον Νόμον. 

26 - 27 

μέχρι 


5.7.- 

23 

5.5.- Προτεραιότης Συμβατικών Εγγράφων. 

28 

μέχρι 


5.Π.- 

28 - 29 

6.Ι.- Φόλαξις και παροχή ΕΧεδίων και Εγγράφων. 

30 

6.2.-'Βγγραφα προς τήρησιν. 

30 

6.3.- Ειδοποίησις δια περαιτέρω οδηγίας. 

31 ' 

6.4.- Καθυστερήσεις Σχεδίων. 

31 

6.5.- Αδυναμία Αναδόχου να Υποβάλει ΕΧέόια. 

32. 

7.Ι.- Σχέδια Αναδόχου δ ι Ελαττώματα. 

32 

7.2.- Μόνιμα Έργα ΣΧεδιασθέντα υπό του Αναδόχου, 

32 

7.3·- Ευθύνη Μη-θιγομένη εκ της Εγκρίσεως. 

32 - 33 

3.Ι.- Υποχρεώσεις Αναδόχου. 

33 

3.2·— Εργασίαι και Μέθοδοι Κατασκευής. 

34 

9.Ι.- Εκτέλεσις Εργασιών υπό Αναδόχου. 

34 - 35 

9.2.- ΐποχρέωσις/Εοθύνη Αναδόχου. 

35 - 35α 

Ι0*Ι·- Οικονομικοί Όροι και Ευμφωνίαι. 

35α - +3 

μέχρι 


10.7.- 

62 - 63 

II.I.- Γνώσεις Αναδόχου. 

67 - 68 

12.1.- Κατάλληλότης Συμβατικού Τιμήματος. 

68 

13.1.- Υποβληθησόμεναν Πρόγραμμα. 

63 - 69 

Ι3.2·- Αναθεωρημένου πρόγραμμα. 

69 

13.3.- χποβληθησαμένη Εκτίμησις Ροής Μετρητών. 

69 

Ι4.ΐ«— Ανάόοχος μη απαλλασσόμενος εκ καθηκόντων και 

ευθυνών. 

70 

15.1.-Έπίβλεψις Αναδόχου. 

70 - 71 

Ι6.Ι.- Υπάλληλοι Αναδόχου. 

71 

Ι6..2.- Ευχέρεια Μηχανικού να Εναντιούταΐ. 

71 

16.3.- Γλωσσική Ικανότης Επιβλέποντος Προσωπικού. 

72 

Ι7.1.-'όιάταξις 

• 72 - 73 

ΙΘ·Ι·— Γεωτρήσεις και Δοκιμαστικαί Ξκσκαφαί. 

73 

19.1.- Ασφάλεια και Προστασία του Περιβάλλοντος. 

73 - 76 

20.1.- Μέριμνα (Επιμέλεια) Έργου. , 

76 - 77 

20.2.- _Ξυθύ\Λ) . όιαρθώσεως ζημιών ή βλαβών. 

77 


20.3.- 3Πμία 4 ΒλίΡη οφεΐΛδμενη εις Ιινδόνους Εργο-^ 


δότου. 


77 - 78 







ΦΕΚ Π3 _ 

20.4. - Κίνδυνοι Εργοδότου. 

21.1. - Ασφάλισις. 
μέχρι 
21.7.- 

22*1 ·- ευμμάρφωσίς προς τους Νόμους, Κανονισμούς. 

22.2. -'λδειαι. 

23.1·- Αντίχες και Αντικείμενα αξίας, 
μέχρι 

23.4. - 

24.1·- Δικαιώματα Πατέντας. 

25.1·- Δικαιώματα χόιοκτήτου (ΗΟΪΑώϋΖο) 

26.1·- Ανάμιξις με Τροχαίαν κίνησιν (Κυκλοφορίαν) 

και γειτνιαζούσας περιουσίας. 85 

27.1.- Αποφυγή Βλάβης των οδών. 86 
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Οίίί 

48.2.- Πιστοπσιητικόν αποπερατώσεως μηχανολογικών 


εργασιών. Ι03α-Ι04 

48.3. - Μηχανολογική αποπεράτωσις Τμημάτων. 104 

48.4. - Πιστοποιητικών προσωρινής Παραλαβής-;. 104 

48.5. - Προσωρινή Αποδοχή (Παραλαβή) Τμημάτων. 105 

48.6. - Πιστοποιητικών Οριστικής Αποδοχής (Παραλαβής) Ιθ6 
μέχρι 

48.7. - ΙΟ 6 

49·Ι·- Εγγυήσεις Υπηρεσιών. Χ06-Ι07 

49.2.- Εγγυήσεις Τλικών και Ποιότητος Εργασίας. 107-108 
49·3·- Εγγυήσεις Μηχανολογικής Αποπερατώσεως. 103 

50·Ι .-· Μεταβολαί Ι09-ΠΟ 

5Ι·Ι.Ι·- Αναπροσαρμογή χρόνου εις την περίπτωσιν 

Μεταβολών. II0 

μέχρι 

5Ι.Ι.3.- III 
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78 

79 

82 

82 - 83 
83 

83 

84 

84 

85 


2ο.Ι·- Μεταφορά Εξοπλισμού Αναόδχου ή Προσωρινών 


51.2.- Αίτημα Αναδόχου. 

III 

έργων. 

36 - 87 

52·Ι.- Εκτίμησις Μεταβολών 

ΠΙ 

29·Ι·- Ευκαιρίαν δι'άλλους Αναοόχους. 

87 

μέχρι 




52.5.- 

XI3 

ίο.Τ.- ίμχέοειαι ^Διευκολύνσεις) δι'άλλους Αναδάχους. 88 





52.6.- ίίεταβολαί υπερβαίνουσαι το 20 τοις εκατόν 

. II4 

31.1.- Τήρησις καθαρού του εργοταξίου υπό του Αναδάχου 88 





53.1.- Αποκλειστική χρήσις δια τα Έργα. 

II4 

32-1·— Καθαρισμός εργοταξίου επί τη αποπερατώσει. 

83-89 

53.2.- Εργοδότης ανεύθυνος δια Βλάβας. 

II5 

33.1.- Πράσληφις προσωπικού και εργατών. 

89 

53.3.- Εκτελωνισμός. 

Π5 



53.4.-Όροι μισθώσεως Εξοπλισμού Αναδόχου. 

Π 5-II6 

34·0.- Γενικών ημερολύγιον εργοταξίου και απάδοσις 




εργατών και εξοπλισμού. 


54.1.- Αναστολή Εργασιών 

116 

μέχρι 


μέχρι 




54.6.- 

118 

35·Ι·- 

90 



36.1.- Ποιύτης υλικών, Εγπατάστασις και ποιότης ερ- 

55.1.- Δήξις Έργου. 

II9 

γασίας. 

90-91 

μέχρι 




55.7.- 

122 

36.2.- κίστος Δειγμάτων. 

91 



36.3.- Κίστος Δοκιμών. 

91 

56.1.- Ελλειπής Εργασία. 

123 

36.4.- Κίστος μη προβλεπομένων Δοκιμών. 

91 

μέχρι 




56.4 

124-125 

37.1.- Επιθεώρησις εργασιών. 

92 



37.2.- ΕΛιθεώρησις και δοκιμή. 

93 

57.1.- Απομάχρυνσις Αναδόχου. 

125 

37.3.- Ημερομηνίαΐ όι'επιθεώρησιν και 


μέχρι 


δοκιμήν. 

93 

57.6.- 

126-127 ’ 

37.4.- Απάρριψις. 

93 - 94 

58·Ι.-'3κπτωσις 'Αναόόχου.- 

127-129 



κατά την 


37.5.- Ανεξάρτητος επιθεώρησις. 

94 

58.2.- Επτίμησις/ημερομηνίαν εχπτώσεως. 

129 

38.1.- Βίέτασις της εργασίας προ της χαλΰψεως. 

94 

58.3·- Πληρωμή μετά την έχπτωσιν. 

130 

38.2.- Αποκάλυψΐς και ανοίγματα. 

95 

μέχρι 


39.1.- Αφαίρεσις ακαταλλήλων Εργασιών, Υλικών ή 


58.4.- 

130 



58.5.- Αμφισβήτησίς εχπτώσεως υπό Αναδόχου. 

Ι30-Ι3ι 

Εγκαταστάσεων. 

95-9ο 



39.2.- Παράλειψίς σνμμορφώσεως του Αναδάχου. 

, 96 

59·Ι·- Α^ωτέρα Βία. 

Ι3Ι-Ι32 


97 

μέχρι 


40.1.- Έναρξις του Έργου. 






59.5 

133 

41.1.- Κατοχή Δουλείας οδού 

97 - 98 





6ο·Ι·- Διαιτησία.- 

133 

μέχρι 




41.2.- 

98 

6Ι·Ι·- Είδοποίησις προς τον Ανάδοχον. 

134 

41.3.- Αδυναμία παροχής κατοχής. 

98 

61.2.- Είδοποίησις προς τον Εργοδότην και τον 




Μηχανικόν. 

134 

42-1.- Δουλεία Οδού. 

98 





6ΐ.3·- Αλλαγή διευθόνσεως. 

134 

μέχρι 




42.2.- 

99 

62-Ι.-Έμμεσοι ζημίαι/βλάβαΐ. 

134 

43.1»- Χρόνος δια περάτωσιν. 

99 

63.1.- Φόροι και Τέλη. 

135 

44.1.- Παράτασίς χρόνου περατώσεως. 

99 - 100 

μέχρι 


44.2.- Π^οοχή λεπτομερειών υπδ του Αναόδχου. 

100 

6 3.5.- 

136 


ιαο 

64.1*- Εισαγωγικοί δασμοί και λοιπά έξοδα. 

136-137 

45.1.- 'ΟΡαι Εργασίας. 






65.1·- Δικαιώματα Προνομιακής Χκανοποιήσεως και 


μέχρι 





100 - ΙΟΙ 

απαιτήσεις 

137-13* 

+5.2.- 




4ο.I.- Ρυθμός προόδου. 

ΙΟΙ 

μέχρι 




65.2.- 

138 

47.1.- Χρηματική ποινή δια καθυστέρησιν. 

ΙΟ 2-ΙΟ 3 



μέχρι 


66.1.- Εμπι στευτικότης. 

I38-139 

47.3.- 

103 

67.1.- βνκαίωμα, «υριότης ιγγράίων, Πατ Ε ντών, 


48.1.- Είδσποίησι ς Αναδόχου δια περάτωσιν μηχα¬ 


Υλικών. 

13^ 

νολογικών εργασιών. 

Ι03α 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΤΟ) 


μέχρι 

Σ*λ^ 

67.4.- 

Γ39-Ι· 

68.1.- Ανεξάρτητος Ανάδοχος. 

140 

69-1.- Σύγκρουσις συμφερόντων. 

140 

70«Χ·- Καθόλου Συμφωνία. 

141 

72.1.- 9έσις εν ισχύ* της Συμβάσεως 

141 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙλΙ ΤΗΣ ΣΥ^ΒΑΣΞΩΕ 


Ορισμοί και Ερμηνεία 



Σ·Ι·- Ε»·ί την ΣΥΜΒΑΣΙΝ ως εφεξής ορίζεται., αι κάτωθι λέ¬ 
ξεις και εκφράσεις θα έχουν τας εις αυτάς αποδι δα μί¬ 
νας δια του παρόντος εννοίας, εκτός ως άλλως πως ρη- ' 
τώς «ροβλέπεταί εις την ΣϊΜΒΑΣΙΝ:- 

Ξ ΠΙ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΕ Υ ΚΟΝΣΟΡΤΣΙΟΥΜ 

ρια του ανωτέρω δρου νοείται η ΜΑΟΙΙΝΟΙΜΡΟΚΤ. 

Σ ΥΜΒΑΣΙΣ και ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

Δια των ανωτέρω άρων νούνται η παρούσα ΣΥΜ3ΑΣΙΓ και 
τα Έγγραφα τα κατονομαζόμενα εις την Παράγραφον 
5.8 του παρόντος. 

£Ι*2Δ£Χ 

Δια του ανωτέρω όρου νοείται η παρούσα ΣΥΜΒΑΣΙΣ η 
αναφερομένη εις την Παράγραφον 5.3 του παρόντος. 

Σ ΥΜΒΑΤΙΚΟΝ ΤΙΜΗμα (ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΝ Π ΟΣΟ») 

Δια του ανωτέρω όρου νοείται το.Συμβατικόν Τίμημα 
(Ποσόν) ως ορίζεται εις το 'Αρθρον 10 του παρόντος, 
το οποίον θα καταβληθεί υπό του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ εις τον 
ΑΝΑΔΟΧΟΝ ως τούτο ενδέχεται να αναπρασαρμοσθεί δια 
των ρυμφώνως προς τα 'λρθρα 50 ϊ 51 και 52 του πα¬ 
ρόντος μεταβολών. ; , 

Η ΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 2ΝΑΡ5ΕΩΣ 

Δία του ανωτέρω όρου νοείται η ημερομηνία κατά την 
οποίαν ο αΝΑΔΟΧΟΣ θα λάβει την ειδοποίησιν να αρχί¬ 
σει το ΕΡΓΟΚ, εκδοθείσαν υπό του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ συμφώνως 
προς την Παράγραφον 40.1. 

α ναδοιος 

Δια του ανωτέρω όρου νοείταιτφ κονσόρτσιουιΟίκων 
αποτελουμένη» εκ των·- 

770 "ΜΑΟΙΝΟΙΜΡΟίΙΤ", Μόσχας, εταιρείας δεόντως ι- 
δρυθείσης και λειτουργούαης κατά τους νόμους της 
Σοβιετικής Ενώσεως, εδρευούοης εις 32/34, 3ΪΕΙ3Ν- 
3ΚΑΪΑ-3ΕΝΝΑΙΑ 30., Ι2Ι200-Μόσ^α, ΕΣΣΔ (Σοβιετικής 
Ενώσεως), και 

ΒΙΟΚΑΤ ΟΟΗΡΟΚΑΤΙΟΝ (ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 3Ι0ΪΑΤ), Αθηνών, 

- δεόντως ιδρυθείσης και ενεργοόσης (λειτουργοόσης) 
κατά τους νόμους της Ελλάδος, εδρευούοης επί της 
Οδού Αρίστείδου ό, Αθηνών, Ελλάδος, και 
ΙΝΤΕΗΝΑΤΙΟΝΑΙ. ΟΟΝοΙΜΟΤΙΟΝ ΑΝ2 2Ν0ΙΝ2ΕΗΙΝ0 Ϊ,ΤΒ/ΙΟΣ,· , 
Λονδίνου, εταιρείας δεόντως ιδρυθείσης και λειτουρ- 
γούσης κατά τους νόμους του Η.3., εδρευούοης εις 
71 5ϋΕΕ»3ΝΑΧ, Λονδίνου ΜΖ 4<3&, Β2. 

Ε ΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Δια του ανωτέρω όρου νοούνται ολόκληρος ο εξοπλι¬ 
σμός, και εξαρτήματα πάσης απολύτως φύσεως (πλην των 
ΠΙ002ΡΙΝ2Ν ΕΡΓΩΝ) που .απαιτούνται δια την εκτέλεσιν 
και ολοκλήρωσιν του ΕΡΓΟΥ και την διόρθωσιν (αποκατά- 
στάσιν) οιωνδήποτε ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ αυτού, αλλά δεν συμ- 
• περιλαμβάνει την ΕΓΧΑΤΑΣΤΑΣΙΝ (ΡΙ.ΑΝΤ), υλικά ή άλλα 
πράγματα προοριζόμενα να αποτελέσουν ή αποτελούντα . 
τμήμα των ΜΟΝΙΜΟΝ ΕΡΓΩΝ. 

Δία του ανωτέρω όρου νοείται η ημερολογιακή ημέρα. 


ΕΛΑ ΤΤΩΜΑ ΤΑ 

Δια του ανωτέρω όρου νοείται οιαόήπστε, κάθε και 
πάσα μειονεκτική απόκλισις εκ της ΣΥΜ3ΑΣΕΩΣ, σφάλμα¬ 
τα ή και κακοί υπολογισμοί ή και ατέλειες του ΕΡΓΟΥ 
συμφώνως προς την ΣΪΜ3ΑΣΙΝ, συμπεριλαμβανομένων των 
νομικών ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ, αποδοτέων εις τον· αΝαΔΟΧΟΝ. 

Δία τοα ανωτέρω όρου νοούνται άπαντα τα σχέδια τα 
εγκριθέντα υπό του ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, προγράμματα (σχέδια), 
προφίλ, τυπικαί διατομαί, σχέδια επεξεργασίας, βασι¬ 
κά σχέδια και συμπληρωματικά σχέδια ή ακριβείς ανα- 
παραγωγαί (ανατυπώσεις) αυτών, πού εικονίζουν την 
τοποθεσίαν, χαρακτήρα, διαστάσεις και λεπτομερείας 
του ΕΡΓΟΥ, προμηθευόμενα υπό του ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ εις τον 
ΑΝΑΔΟΧΟΝ δυνάμει της ΣΥΜ3ΑΙ3ΩΣ και άπαντα τα ανωτέρω 
ομοίας φύσεως τ« υποβαλλόμενα υπό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και 
εγκρρέντα υπό του ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ. 

Ε ΡΓΟΔΟΤΗΣ 

Δια του ανωτέρω όρου νοείται η Δημοσία Επιχείρησις 
Αερίου (ΔΕΠΑ.), εδρεύουσα επί της Λεωφόρου Μεσογείων 
20 3- 207, Αθηνών Π5 25, ΕΛΛΑΔΟΣ. 

Μ ΗΧΑΝΙΚ ΟΣ 

Δία του ανωτέρω όρου νοείται η ΑΣΠΡ0Φ2Σ Α·Ε·, ε¬ 
δρεύουσα επί της Λεωφόρου Ξλ. Βενιζέλου, Καλλιθέα 
176 76, Αθηνών, ΕΛΛΑΔΟΣ. 

Α ΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

Δία του ανωτέρω, όρου νοείται το εκάστοτε διοριζόμε¬ 
νο ν υπό του ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ πρόσωπον δυνάμει της Παραγρά¬ 
φου 2.2. 

Υ ΠΑΡΧΟΥΣΑΐ ΟΔΙΚαΙ ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ 

Δια του ανωτέρω όρου νοούνται δρόμος ή οδός πλακο¬ 
στρωμένη ή μη,· δίοδος οιουόήποτε είδους πού υπάρχουν 
δι'οιονδήποτε σκοπόν και ελεύθεραι εις την δημοσίαν 
τροχαίαν κίνησιν, που παρέχουν πρόσβασιν εις οιονόή- 
ποτε τόπον αναγαίαν δια την εκτέλεσιν του ΕΡΓΟΥ. 



Δια του ανωτέρω όρου νοείται το πιστοποιητικόν το 
εκδιδόμενον υπό του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ συμφώνως προς τας 
"Παραγράφους 43.δ και 48.7 του παρόντος. 

ΚΕ ΝΟΝ ΝΟΜΙΣΜΑ 

μια του ανωτέρω όρου νοείται διάφορον της Ελλάδος νό¬ 
μισμα, του οποίου επίσημοι τΐμ.αί συναλλάγματος υπάρ¬ 
χουν εις την Τράπεζα της Ελλάδος. 

Δ ΙΚΑΙΟΝ (ή Ισχύον Δίκαιον ) 

Δία του ανωτέρω όρου νοείται το ΔΙΚΑΙΟΝ το οριζόμενον 
εις τας Παραγράφους 5.2 και 5.3 του παρόντος. 

Δία του ανωτέρω όρου νοείται το πέρας (περάτωσις) του 
ΕΡΓΟΥ ή ΤΜΗΜΑΤΟΣ του ΕΡΓΟΥ συμφώνως προς το 'Αρθρον 
48 του παρόντος και ως αναφέρεταυ εις το Αντικείμενον 
»ου Έργου και συμφώνως προς τας ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΑΣ και 
ΣΧΕΔΙΑ που συμπεριλαμβάνοντ«ι εις την ΣΥΜΒΑΣΙΝ. 

Γ^ Ι ΣΤΟΚΟΙηΤΙΚΟΝ ΠΕΡΑΤΏΣΕΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚ ΏΝ ΣΡΓ.^ ΩΝ 

Δία του ανωτέρω όρου νοείται το πιατοποιητιχόν το εχ- 
όιόόμενου συμφώνως προς τας Παραγράφους 48.2 και 4ο.3 
του παρόντος. 

ΣΥΜ ΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Η ΣΓΜ3Α ΛΑ0Μ3ΝΑ ΜΕ ΡΗ ή ΜΕΡΗ Τ ΗΣ ΣΥΜ3ΑΣΕ ΩΣ 
Δια του ανωτέρω όρου νοούνται, ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ και ο ΑΝ Α¬ 
ΔΟΛΟΣ· 

Χ ΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟ Ι ΝΗ (Χ?γϊ>ιΑΤΧΚαΙ-ΠΟΙΝαΙ ) 

Δια του ανωτέρω όρου νοούνται το ποσόν ή ποσά που πρ 
κειταί να πληρωθούν εις τον ΕΤΓΟΔΟΤΗΝ υπό του ΑΝ Α¬ 
ΔΟΛΟΥ συμφώνως προς το 'λρνρον 47 του παρόντος ανε¬ 
ξαρτήτως εάν ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ υπέστη ή ού ζημίες. 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 
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ίΟΙίΜΑ ΚΓΑ 

Δια τον ανωτέρω όρου νόούνται τα εκτελεσθησόμενα μό¬ 
νιμα έργα (συμπεριλαμβανομένης της ΕΓΚΑ2 ΑΣΤΑΚΟΣ) 
συμφώνως προς την ΣΥΜΒαΣΙΝ. 

ρια του ανωτέρω όρου νοείται μόνιμον υλικόν, ως μη¬ 
χανήματα, αυσχευαί, σωλήνες, βάνες, εξαρτήματα και τα 
παρεμφερή» αποτελούντα τμήμα των ωΟΝΙΜΩΝ ΕΡΓΩΝ. 



Δια του ανωτέρω όρου νοείται το Πιστοποιητικόν το εχ- 
όιόόμενον υπό του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ συμφώνως προς τας Παρα¬ 
γράφους 48.4 και 43.5 του παρόντος. 

Δ0Υ45Α οδοϊΙιπδ^^^υθ^γ 

Δια του ανωτέρω όρου νοείται η λωρίδα γηςη χρησιμο- 
ποιουμένη δια την κατασκευήν ρου αγωγού, ως ειχονίζε- 

ται εις τας ΠΡΟΔΙαΓΡαΦΑΣ'Ϊ τα ΣΧΕΔΙΑ. 

Δια του ανωτέρω όρου νοούνται το μέρος ή τα μέρη του 
ΕΡΓΟΥ που καθορίζονται εις την ΣΥΜΒΑΣΙΝ ή ως εχάστοτε 
ρυνεφωνήθη ως τμήμα μεταξύ των ΣΥΜ3ΑΛΛ0ΜΕΝΩΝ. 

Ε£Ν 

Δία του ανωτέρω όρου νοείται η Ανάλυσις του ΣΥΜ3ΑΤΙ- 
ΧΟΙ. ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ και αι Τίμαί Μονάδας που αποτελούν τ·^ήμα 
της ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ συμφώνως προς την Παράγραφον 5.3 του 
παρόντος. 

Ε ΡΓ0ΤΑ2Ι0Ν 

Δία του ανωτέρω όρου νοείται το τμήμα της ΔΟΥΛΕΙΑΣ 
ΟΔΟΥ (Πλάτους Ελευθέρας Δίελεύσεως) και το πλάτος 
•εργασίίχς ως προβλέπεται εις τας ΠΡΟΔΙ αΓΡΑΦλΣ, ΣΚ3- 
ΔΙΑ και τους όρους της ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ένθα εκτελούνται τα 
ΜΟΝΙΜΑ ΕΡΓΑ· 

Γ; ?0ΔΙΑΓΡΑ=» ίΠΡΟΔΙ αγραφαι ) 

Δία του ανωτέρω όρου νοούνται η προδιαγραφή του ΕΡΓΟΥ 
που συμπεριλαμβάνεται εις την ΣΥΜΕαΧΙΠ και οιαδήποτε 
τροποποίησις αυτής ή προσθήκη αυτής γενομένη συμφώ¬ 
νως προς τα 'ΑΡ^ρα 50» 51 και 52. 

5 Ρ0Σ0ΡΙΚΑ ΕΡΓΑ 

Δια του ανωτέρω όρου νοούνται άπαντα τα παντός είδους 
προσωρινά έργα (πλην του ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ του αΝαΔΟΧΟΥ) τα 
καθορισθέντα και κατασχευασθέντα υπό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, και 
απαιτηθέντα δια την κκτέλεσιν και αποπεράτωσιν των 
ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΡΓΩΝ και την διδρθωσιν οιωνόήπατε ΕΛΑΤΤΩΜΑ¬ 
ΤΩΝ αυτών. 

Δία ταυ ανωτέρω όρου νοείται οιαδήποτε λωρίδα γης δια 
προσωρινήν χρήσιν όιαρχούσης της κατασκευής υπό του 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ δια να έχει κρόσβμσιν εις οιονδήποτε ανα- 
γκαίον δια την εκτέλεσιν του ΕΡΓΟΥ τόπον. 

Δια του ανωτέρω όρου νοούνται αι δοχιμαί αι καθορι- 
ζόμεναι εις την ΣΥΜΒΑΣΙΝ ή άλλως απαιτούμεναι υπό 
του ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ δυνάμει του 'ΑΡθρου 36 του παρόντος 
αι οποίαι πρόκειται να γίνουν υπό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 

Δια του ανωτέρω όρου νοείται το Χρονοδιάγραμμα το 
επισυναπτόμενον εις την γΥΜΒΑΣΙΝ. 

*ΡΓΟΝ/^>γ^τ^ 

Δια του ανωτέρω όρου νοούνται όλαι αι υπηρεσίαι και 
παροχαί που πρόκειται να παρασχεθούν συμφώνως προς 
ΛϋΒΑΠΝ. 

Δία.του ανωτέρω όρου νοούνται πάσα χειρόγραφος, δακτυ¬ 
λογραφημένη ή τυπωμένη επικοινωνία, συμπερ ιλαμβανομέ- 
νων επιστολής, τελέξ, τηλεγράφήματος, πανομιοτύπου 
διαβιβάσεως ή σημειώσεων ημεοολογίου και οδηγιών, που 
φέρουν της υπογραφήν εςουσιοοοτημένου προσώπου. 


Τ ίτλοι άρθρω ν 

Χ.2.- Οι τίτλοι κάι υπό-τιτλοι των περιεχομένων ενταύθα 
'Αρθρων χρησιμοποιούνται προς όιευκόλυνσιν και 3άαι. 
αναφοράς και εν ουδεμιά περιπτώσει ορίζουν, περιορ 
ζουν, ή περιγράφουν το Αντικείμενον ή σκοπόν της 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ή οιασδήποτε των διατάξεων αυτής. 

Ερ μηνεία 

Ι.3.- Λέξεις εισάγουσαι πρόσωπα ή συμβαλλόμενα μέρη θα 

περιλαμβάνουν οίκους και νομικά πρόσωπα και οιονδή- 
ποτε οργανισμόν έχοντα νομικήν αρμοδιότητα. 

Ε νικός και Πληθυντικός 

1,4,· Λέξεις εισάγουσαι τον ενικόν περιλαμβάνουν επίσης 

τον πληθυντικόν και αντιστρόφως όπου το κείμενον το 
απαιτεί. 

Ε ιδοποιήσεις, Συναινέσεις, Εγκρίσεις, Πιστοποιητικά και 

ΑποΦάσεις 

1-5.- Οπουδήποτε εις την' ΣΥΜΒΑΣΙΝ προβλέπεται η επίδοσι. 
ή έκδοσις οιαδήποτε ειόοποιήσεως, συναινέσεως, 
εγχρίσεως, πιστοποιητίκού ή αποφάσεως υπό ενός των 
ΣΥΜ3ΑΔΛ0Μ2ΝΩΝ ή του ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ή των Εκπροσώπων/ 
Αντιπροσώπων των, εκτός εάν άλλως πως καθορίζεται 
^ η τοιαύτη ειδοποίησις, συναίνεσις, έγκοισι<,' 
πιστοποιητικόν ή απόφασις θα είναι ΓΡΑΠΤΗ" και αι 
λέξεις "ειδοποιώ 1 ·, "πιστοποιώ" ή "αποφασίζω 1 · θα 
ερμηνεύωνται καταλλήλως. Οιαδήποτε τοιαύτη συναί- 
νεσις, έγκρισις, πιστοποιητικόν ή απόφασις δεν θα 
παραχρατούνται αόιχαιολογήτως ή καθυστερούνται υπό 
οιουδήποτε ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ. 
μ ηχανικός και Εκπρόσωπος/Αντιπρόσωπος Μηχανικού 
Καθήκοντα και Εξουσία Μηχανικού 

2.Ι.- α.- Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ έχει διορισθεί υπό του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ να 

διαχειρισθεί την ΣΥΜΒΑΣΙΝ, να επιβλέψει και ελέγ¬ 
ξει την εκτέλεσιν του ίϊΓΟΧ. εκ μέρους του ΕΡΓΟ¬ 
ΔΟΤΟΓ και να διεξάγει οιαδήποτε άλλα καθήκοντα 
οριζόμενα εις την ΣΥΜΒΑΣΙΝ ή ανατιθέμενα υπό 
του ΕΡΓΟΔΟΤ ΟΧ διαρκούσης της εκτελέσεως του 
ΕΡΓΟΥ. Ο εν λόγω διορισμός δεν θίγει οιαδήποτε 
των εκ της ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ δικαιωμάτων του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ, 
β.- Εκτός ως ρητώς αναφέρεταί εις την ΣΥΜ3ΑΣΙΝ, ο 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ουδεμίαν εξουσίαν θα έχει να απαλλά<^ 
σει τον αΝΑΔΟΧΟΝ από οιασδήποτε των εκ της ΣΥΐί- 
ΒΑΣΕΩΣ υποχρεώσεων του. 

γ.- Εκτός εάν ορίζεται άλλως εις την ΣΥΜ3Α2Ν, 

πάσα, γραπτή οδηγία ή έγκρισις υπό του ΐίΗΧΑΜΙΧΟΥ 
προς τον ΑΝΑΔΟΧΟΝ εντός των όρων της ΣΥΜΒΑΣΕΩζ 
θα δεσμεύει τον αΝΑΔΟΧΟΝ κ α ι τον ΕΡΓΟΔΟΤΗΝ ως 
εάν είχε^δοθεί υπό του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ. Οιαδήποτε 
έγκρισις δεν απαλλάσσει τον αΝΑΔΟΧΟΝ από τας 
συμβατικάς του υποχρεώσεις. 

Ε κπρόσωπος/Αντιπρόσωπος του Μηχανικο ύ 

2.2. - Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ/ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ του ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ θα διοριστεί 

υπό του ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ και ■*« είναι υπεύθυνος έναντβ του 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, θα έχει ευχέρειαν εις την Αγγλικήν γλώσ¬ 
σα και θα εκτελεί τοιαύτα καθήκοντα και θα ασκεί τοι· 
αΰτην εξουσίαν ως ήθελον ανατεοεί εις αυτόν υπό του 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ συμφώνως προς την Παράγραφον 2.3. 

Εξ ουσία μηχανικού Μεταβιδάσεως Καθηκόντων και Εξουσιών 

2.3. - Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ δύναται εκάστοτε να μεταβιβάσει εις τον 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΝ/ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΝ του ίΗΧΑΝΙΚΟΥ οιαδήποτε των 
καθηκόντων και εξουσιών των ανατεθεισών εις τον ΜΗ¬ 
ΧΑΝΙΚΟΝ και δύναται οποτεδήποτε να ανακαλέσει την 
τοιαύτην μεταβίβασιν. Οιαδήποτε τοιαύτη μεταβίβασις 


Μ ΕΤΑΒΟΛΗ 

Εν σχέσει με το ΕΡΓΟΝ νοείται πάσα αλλαγή αυτού, είτ* 
εν είόει τροποποιήσεως, παραλείφεως ή προσθήκης, αιτ;, · 
θείσης ή και άλλως πως εξουσιοόοτηθείσης υπό του ΕΡΓΟ¬ 
ΔΟΤΟΥ, συμφώνως προς τα ' Αρθρα 50, 51 και 52 του πα>- 

ρόντος. 
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ή ανάκλησις θα είναι ΓΡαΠΙΗ και δεν θα τίθεται εν 
ισχύ* μέ*.ρις ότου αντίγραφου αυτής «αραδοθεί εις τον 
3ΡΓΟΔΟ3ΕΝ και τον ΑΝΑΔΟΧΩΝ. 

Πάσα επικοινωνία δοθείσα υπό του ΕΧΠΡΟ ΣΟΠΟΥ/ΑΝΤΙ¬ 
ΠΡΟΣΏΠΟΥ του ΝΚΧλΝΙΚΟΪ εις τον ΑλΑΔΟΧΟΝ αυμφώνως 
προς την τοιαύτην μεταβίρασιν θα έχει την αυτήν ι¬ 
σχύ ν ως εάν αύτη είχε δοθεί υπό του ΜΗΧαΝΙΧΣΥ. Υπό 
"τον όρον ότι οιαοήποτε αδυναμία του 2ΚΠΡ0ΓΑΠ0Υ/ΑΝΤΙ¬ 
ΠΡΟΣΏΠΟΥ του ωΗίΑΝΙΚΟΥ να μην εγκρίνει οιονδήποτε 
2ΡΓ0Ν. υλικά ή ΕΓΚΑΤΛΣΙαΣΙΝ δεν θα θίγει την εξου¬ 
σίαν του λχΙΧαΝΙλΟΥ να μην εγκρίνει το τοιούτον ΖΡΓΟΧ» 
υλικά ή βγκατάατασιν και να δώσει οδηγίας οιοοθώσεώί 


ησις και Υπεργολ 


3·Ι·- Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ, ,άνευ της προηγουμένης εγγράφου συναινέ- 
σεως του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ (η οποία συναίνεσις, παρά τας 
διατάξεις της Παραγράφου 1.5 θα είναι εις την από¬ 
λυτον διακριτικήν ευχέρειαν του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ), δεν θα 
εκχωρήσει την ΣΥϊίΒΑΣΙΝ ή οιονδήποτε μέρος αυτής, ή 
οιονδήποτε όφελος ή συμφέρον απορρέον εξ αυτής. 


4.1. - Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν θα αναθέσει εις υπεργολάβου το σύνο- 

λον του ΕΡΓΟΥ. 

0 ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν θα αναθέσει εις υπεργολάβου οιονόή- 
ποτε μέρος του ΕΡΓΟΥ άνευ της προηγουμένης εγγράφου 
συναινέσεως του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ. Οιαόήποτε τοιαΰτη συναί- 
νεβις δεν θα απαλλάσσει τον αΝΛΔΟΙΟΝ από οιαοόήποτε 
εκ της ΣΥμΒαΣΕΩΣ απορρεοόσης ευθύνης ή υποχρεώσεως 
και θα είναι υπεύθυνος άνευ οιουδήποτε περιορισμού 
δια τας πράξεις, παραλείψεις και αμελείας οιουόήποτι 
υπεργολάβου, των αντιπροσώπων αυτού, υπαλλήλων ή 
εργατών, τοσσύτόν πλήρως ως εάν επρόκειτο δια πρά¬ 
ξεις, παραλείψεις, ή αμελείας του αΝαδΟΧΟΥ, των 
αντιπροσώπων, υπαλλήλων ή εργατών αυτού. 

Ε κχώρησις υποχρεώσεων Υπεργολάβ ου 

4.2. - Εις την περίπτωσιν που υπεργολάβος έχων αναλάβει 

έναντι του ΑΝΑΔΟΧΟΥ εν σχέσει με εκτελεσθείσας 
εργασίας, ή τα είδη, υλικά, ΕΓΚΑΐΑΣΤΑΣΙΝ ή υπηρε¬ 
σίας πραμηθευομένας υπό του τοιούτου Υπεργολάβου, 
οιανόήποτε συνεχιζομένην υποχρέωσιν παρατεινομέ- 
νην δια χρονικήν περίοδον υπερβαίνουσαν εκείνην 
της κατά την ΣΥΜΒΑΣΙΝ Περιόδου Βγγυήσεως, ο ΑΝ ΑΔΟ- 
ΧΟΣ οφείλει οποτεδήποτε, μετά την εκπνοήν της τοι- 

αύτης Περιόδου, να εκχωρήσει ’εις τον ΕΡΓΟΔΟΤΗΝ άνει- 
τυχόν, 

επιφυλάξεως, τη/αιτήσει και δαπάναις του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ, 
το όφελος της τοιαύτης υποχρεώσεως δια την μη λή- 


ξασαν διάρκειαν αυτής. 


5.1,- α.- Τα ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Έγγραφα είναι συντεταγμένα εις 
την Αγγλικήν Γλώσσα και πάσα αλληλογραφία 
μεταξύ των αίΕ ΣΥ «4ΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ θα είναι εις την 
Αγγλικήν Γλώσσα. 

_β.- Η Αγγλική γλώσσα θα χρησιμοποιηθεί εις όλας τας 
φάσεις του ΕΡΓΟΥ. Ιίετάφρασις εις την Ελληνικήν 
γλώσσαν εγγράφων προσαγομένων υπό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
θα γίνεται υπό του αΝ\ΔΟΑΟΥ όταν είναι απαραί¬ 
τητος, συμπεοιλαμρανομένων αλλά όχι περιοριστι— 
κώς όλων των επαφών μετά του Κράτους, τοπι¬ 
κών και οιωνόήποτε άλλων Αρχών. 


5.2. - Η ΣΥλΒΑΣΙΣ Θα διέπεταί και φμηνεύεται συμφώνως προς 

το Ελληνικόν ΔΙΚΑΙΟΝ. 

5.3. - Το ΕΡΓΟΝ που πρόκειται να εκτελεσθεί υπό του αΝαΔΟ- 

Χ0Υ δυνάμει της παρούσης ΣΥΛΒΑΣΞΩΣ και αι νομικαί 


σχέσεις των ώδε ΣΥΣΙΒΑΛΛΟΙΙΕΝΩΝ θα διέπωνται υπό του 
Ελληνικού ΔΙΚΑΙΟΥ. 

μΰρφωσις προς το ΔΙΚΑΙΟΝ 

.- 0 ΑΝΑΔΟΧΟΣ κατά την εκτέλεσιν του ΕΡΓΟΥ οφείλει ν® 
συμμορφούται και να απαιτήσει συμμύρφωσιν των υπερ- 
γολάβων του προς το ισχύον ΔΙΚΑΙΟΝ. 

0 ΑΝΑΔΟΧΟΣ εις ουδεμίαν ενέργειαν θα προβεί εξ ονό¬ 
ματος ή άλλως δια λογαριασμόν του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ η οποία 
θα παραβίαζε το ισχύον ΔΙΚΑΙΟΝ, ή οιαοόήποτε Κρατι¬ 
κός Εντολάς και Αποφάσεις και. θα είναι αποκλει στ ικώί 
υπόλογος δι'οιανόήποτε τοιαύτην παραβίασιν υπ'αυτού, 
υπό του προσωπικού του, των υπεργολάβων του και του 
προσωπικού των. Εάν ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ή οι υπεργολάβοι του 
εκτελίσουν οιονδήποτε μέρος του ΕΡΓΟΥ αντίθετα προς 
το ισχύον ΔΙΚΑΙΟΝ, οιαόήποτε απορρέοντα εκ τούτου 
πρόσθετα έξοοα θα είναι εις βάρος του Α-'ΙΑΔΟΧΟΥ. 

ί.- 0 ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να βεβαιωθεί ότι τα ΣΧΞΔΙα και 
αι ΠΡΟΔΙΛΓΡΑΦΑί που εξεπονήθησαν υπό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
δεν αντί τίθενται προς το ισχύον ΔΙΚΑΙΟΝ προ της 
αγοράς εξοπλισμού και υλικών ή ενάρξεως της κατα¬ 
σκευής. Εάν ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ανακαλύψει οιανόήποτε τοι¬ 
αύτην αντίθεσιν, οφείλει να αναθεωρήσει πάραυτα τα 
ρηθέντα ΣΧΕΔΙΑ ή ΠΡΟΔΙΑΤΡΑΦΑΣ προς συμμόρφωσίν των 
προς το ισχύον ΔΙΚΑΙΟΝ, ιδίαις αυτού δαπάναις. 

.- 0 ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να υπερασπισθεί τον ΕΡΓΟΔΟΤΗΝ 
κατά πάσης απαιτήσεως, αγωγής ή δικαστικής ενεργεί- 
ας εγερθείσης κατά του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ και η οποία ήθί> 
λε προκόψει εξ οιαοόήποτε φερομένης παραβιάσεως 
του ισχύοντος ΔΙΚΑΙΟΥ υπό του αΝδΔΟΧΟΥ ή των υπερ¬ 
γολάβων του εν τη εχτελέσει του ΕΡΓΟΥ. 0 ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
οφείλει να αποζημιώσει και απαλλάξει τον ΕΡΓΟΔΟΤΗΝ 
από της ευθύνης ή της επιβληθείαης χρηματικής 
ποινής ένεκεν της τοιαύτης φερομένης παραβιάσεως 
του ισχύοντος ΔΙΚΑΙΟΥ. 

.- 0 ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να γνωστοποιεί πάραυτα εις τον 
ΕΡΓΟΔΟΤΗΝ την ανακάλυψιν οιαοόήποτε αδυναμίας του 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ή των υπεργολάβων του να συμμορφωθεί προσ 
οιανόήποτε των απαιτήσεων του παρόντος 'Αρθρου. 


Τα διάφορα έγγραφα τα αποτελούντα την ΣΙαΒΛΣΙΝ 
θα εχλαμβάνωνται ως αμοιραίως επεξηγηματικά αλλήλων. 
αλλά εις περίπτωσιν ασαφείας ή αντιφάσεως, η προτε- 
ραιότης των εγγράφων των αποτελούντων την ΣΥϋ3ΑΣΐΝ 
θα έχει ως κάτωθι 

1. - Σύμφωνητικόν Συμβάσεως 

2. - Ειδικοί "Οροι και Συμφωνίαΐ 

3. - Γενικοί 'Οροι και Συμφωνίαι της Συμβάσεως 
’4·- Ανάλυσις Συμβατικού Τιμήματος 

5. - Αντικείμενου του Έργου 

6. - Προόιαγραψαί και Σχέδια 
7 Χρονοδιάγραμμα 

9.- Τιμαί Ιίονάδος 

Εις περίπτωσιν που ακόμη και τότε παραμένουν αι ασά- 
φειαΐ, τότε αύταί θα εξηγούνται υπό του ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
ο οποίος οφείλει να δώσει σχετικός οδηγίας εις τον 
ΑΝΑΔΟΧΩΝ. 0 ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεαύται να ακολουθήσει τας 
ρηθείσας οδηγίας επι φυλασσομένων των δικαιωκάτων του 
να προσφύγει εις τας Διαδικασίας δι «μ* ετήσεως των 
Δ ι αφορών. 

.-'Απαντα τα ανωτέρω, έγγραφή αποτελούν αναπόσπαστου 
τμήμα της ΣΥαΒαΣΕΏΣ, και προορίζονται να αλληλοσυμπ/ · 
ρώνουν το ένα το άλλο. Οιαόήποτε εργασία ή υπηρεσία 
σπαιτουμένη υπό ενός εγγράφου θα εκτελείταί κατά το 
αυτό μέτρον και σκοπόν ως εάν απαιτείτο από όλα τα 
έγγραφα, ακόμη και εάν αι τοιαύται απαιτήσεις δεν 
επαναλαμβάνωνται εις οιαόήποτε των λοιπών εγγράφων. 
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σίας παν προμηθεύσει όλα τα υλικά, ΣΓΧλΤΑΣΤλΣΙΝ 
και εξοπλισμόν ως απαιτείται δια να αντιμετωπι¬ 
στούν ικανοποιητικές αι ανάγχαι του ΕΡΓΟΥ, συμφί^ 
νως προς την ΣΥΩ3ΑΣΙΝ· 

- 'μχει εξασφαλίσει ικανοποιητικόν αριθμόν καταλλή¬ 
λων εντοπίων μηχανικών γραφείου, μηχανικών εργοτα¬ 
ξίου, εποπτών, μηχανοδηγών και λοιπού προσωπικού 
οια την εκτέλεσιν του ΕΡΓΟΥ εντός του ΧΡΟΝΟΔΙΑ¬ 
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ και συμφώνως προς τους όρους (απαιτήσεις) 
της ΣΥΜΒΑΣ22Σ και υγιούς μηχανικής πρακτικής. 

- Οφείλει να παράσχει επαρκή αριθμόν ειδικευμένων 
και ανειδικεύτων εργατών, τεχνικών, προσωπικού 
γραφείου, προσωπικού ασφαλείας ως και εργαλείων 
κατασκευής, εφοδίων και εξοπλισμού, προσωρινών 
κατασκευών και εγκαταστάσεων και μέσων μεταφοράς, 
συμπεριλαμβανομένων άνειι περιορισμού της ρυμουλκύ- 
σεως, εκφορτώαεως και χειρισμού, εις και από το 
ΕΡΓΟΤΑίΙΟΝ και οιουδήποτε άλλους τόπους ως απαι¬ 
τείται δια την επιτυχή αντιμετώπισιν των απαιτή¬ 
σεων ·του· ΕΡΓΟΥ. 

- Θα επιτρέψε* επίσης εις τον ΜΗΧΑΝΙΚΟΝ *αι τον ΕΡΓΟ¬ 
ΔΟΤΗΝ να λάβουν γνώσιν των ανηκόντων εις το 2ΡΓ0Ν 

του ΑΗΑΔΟΧΟΥ 

τεχνικών εγγράφων^ εάν ζητηθεί. 

Περαιτέρω, ο αΝαΛΟΧΟΣ επιβεβαιοί ότι, εις περίπτω- 
σιν που είναι απαραίτητον, έχει την ικανότητα να 
αυςήσει το προσωπικόν και τον εξοπλισμόν καταλλή¬ 
λως, δια να αντιμετωπίσει τας καθυστερήσεις ή αιχ- 
μάς εργασίας αποδοτέας εις τον αΝΑΔΟΧΟΝ ή οφειλο- 
μένας εις ΜΕΤΑΒΟΛΗΝ. 


ίο ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΝ ΤΙμΗ^α είναι σταθερόν (οριστικόν) και 
οεν υπόχειται εις οιανδήποτε αναπροσαρμογήν όι' 
δλην την διάρκειαν της ΣΥλΒΑΣΕΩΣ, εκτός μόνον ως 
προβλέπεται εις την παράγραφον 1.2 δια το τμήμα 
το αφορών τας Δραχμάς.Ουδεμία άλλη αναπροσαρμογή 
όι' οιανδήποτε απολύτως λόγον επιτρέπεται ακόμη 
ούτε και δια την εφαρμογήν των διατάξεων του 'λρ- 
θρου 338 του Ελληνικού Αστικού Κώόικας, του ΑΝΜΟΧΟΥ 
έχοντος εγγυηθεί την ακρίβεια των υπολογισμών του 
τιμήματός του, συμφώνως προς το 'Αρθρον 69ό του 
Ελληνικού Αστικού Κώοικος, και παραιτουαένου ρητώς 
και ανεπιφυλάκτως παντός άλλου οικαιώματος κατά 
το ΔΙΚΑΙΟΝ, οιατάίεις χλπ.,’ αναφορικώς με την αν.. . 
προσαρμογήν του ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ (πλην της συ. 
νομολογουμένης εις την παράγραφον 1.2 κατωτέρω), 
πολύ περισσότερον εφ'όσον το 3ΡΓ0Ν κατεχυρώόη 
βάσει εγγυημένου, ακριρούς προΌπολογίσμού/εκτιμή- 
σεων. 

0 ΑΝΑΔΟΧΟΣ ρητώς ό η λ ο ίότι το τμήμα του ΚΕΝΟΥ 
ΝΟλΙ ΣΜΑΙΟΣ του ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ θα παραμείνςι 
σταθερόν δι'οΛόκληρον την διάρκειαν της ΣΓΜΒΑΣΕ2Ε 
και ότι η αναπροσαρμογή του τμήματος των Δραχμών 
του ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ. ως προβλέπεται εις την 
παράγραφον 1.2, αποτελεί την πλήρη αποζημίωσιν 
(αμοιβήν) του αΝΑΔΟΧΟΙ δ ι'οι ανδήποτε αύξησιν της, 
δαπάνης των υλικών, εξοπλισμού, υπηρεσιών, μισθών, 
εξοφλημένων τελών Αδείας εκμεταλλεύσεως (ΙΙΟΞΝΟΕδ 
ΡΕΕ8) κχί οιωνδήποτε άλλων δαπανών, δια την πραγ¬ 
ματοποίησή του*ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ του ΕΡΓΟΥ και όι'ολό- 
κληρον την διάρκειαν της ΣΥΜ3ΑΣΕ0Σ ανεξαρτήτως 


εάν τα τοιαύτα υλικά, εξοπλισμός, υπηρεσίαΐ, κλπ. 


0 ΑΝΑΔΟΧΟΣ ευθΰνεται:- 


έχουν πληρωθεί υπό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ εις ΔΡαχμάς ή εις 


α.- ' Εναντι τρίτων, του προσωπικού του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ και 


ΚΕΝΟΝ ΝΟΜΙΣΜΑ* 


του προσωπικού του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και των Υπεργολάρων 


3ν πάση περιπτώσει ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δηλοί ότι αναλαμβάνει 


του δια εν γένει ζημίας (ακόμη και εκείνας που 
οεν καλύπτονται εκ των διατάξεων των κανονικών 
ασφαλιστηρίων) συμπεριλαμβανομένων των ζημιών 
εις περιουσιακά στοιχεία, αωματιχάς κακώσεις 
ή/· και θάνατον οιουδήποτε προσώπου οφειλομένου 
εις ή καθ'οιονδήποτε τρόπον συνοεομένου με ή προ- 
χόψαντος εκ της εκτελέσεως της ΣΥΜ3ΑΣ3ΩΣ υπό 
του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 

β.-'Εναντι του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ δια πάσαν άμεσον ζημίαν 
(επιφυλασσόμενου του αποκλεισμού των εμμέσων 
ζημιών συμφώνως προς το 'χρθρον δ2.1 του παρόντος) 
ή και δαπάνην την οποίαν υπέστη ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ λόγω 
της αδυναμίας του. αΝΑΔΟΧΟΥ να αντιμετωπίσει τας 
συμβατικάς του υποχρεώσεις. 

Η ολική ευθύνη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ δυνάμει της παρού- 
σης παραγράφου 9·2β, συμπεριλαμβανομένων των 
συμβατικών ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΝ ΠΟΙΝΩΝ περιορίζεται εις το 


αποκλειστικώς τον κίνδυνον οιασδήποτε αύξήσεως των 
ανωτέρω συντελεστών κόστους υπερβαΐνούσης την κά- 
λυψιν αναπροσαρμογής, συμφώνως προς την παράγρα¬ 
φον 10.1.2 κατωτέρω, πολύ περισσότερον που ο ΑΝΑΔι-- 
την 

ΙΟΣ έχει λάβει υπ'όψει/τοιαύτην περίπτωσιν κατά το^ 
υπολογισμόν του τιμήματός του. 

Είναι αυταπόδεικτον εκ των ανωτέρω, εκ της όλης δο¬ 
μής της ΣΥμΒΑΣΕΩΣ» εκ του σκοπού της και εκ της προ- 
θέσεως αμφατέρων των ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ότι το ανωτέρω 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΝ ΤΙΜΗΜΑ - με εξαίρεσίν την αναπροσαρμογήν 
τοα τμήματος Δραχμών ως προβλέπεται εις την παράγρα¬ 
φον ίο.1.2 κατωτέρω - είναι απολύτως σταθερόν και 
δεν υπόχειται εις οιανδήποτε άλλην αναπροσαρμογήν 
οιουδήποτε είδους ανεξαρτήτως εάν προβλέπεται εκ 
του Ελληνικού ΝΟΜΟΥ 1413/84 ή εξ οιωνδήποτε άλλων 
σχετικών διατάξεων εκ της εφαρμογής των οποίων η 
παρούσα ΣΥΜΒΑΣΙΣ έχει ειδικώς εξαιρεθεί δυνάμει ... 


3θ°/ο του ολικού αναπροσαρμοσθέντος ΣΥΙΙ-3ΑΤΙΠ0Υ· 
ΤΧΜΗ&ΛΤΟΣ. 

γ.- Η ευθύνη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ ουνάμβι των άρθρων 20.2 

και 5ό.3 του παρόντος οεν συμπεριλαμβάνεταί εις 

ούσα 

το ανωτέρω όριον ευθύνης του ΑΝΑΔΟΧΟΥ^άνευ πε- 


ίο.ι.- ϋαϋ33ίΜ, Ιί&αΐ ίΐί-3) 

ΙΟ.Ι.Ι.-ΤΟ ολικόν ποσόν τον Γί-Ι3λ-ΙΧΟΪ 'ΓΙ.-Η.-ΛΤΟΕ (ΙΙ-ΗΕ) 

το αυμφωνηθέυ και αναφερόμενον εις το Ευμ.ωνητι,κόν 
της Ευμρόσεως είναι το ΧΐμΰλΤΙΚΟΗ ΓΧΜΗΐΙλ (ΤΙ2Η) 
που θα καταβληθεί υπό του 3ΡΓΟΔΟΤΟΪ εις τον Α.·ίλ- 
ΔΟλΟΗ ως χατ'λποκοπήν Ποσόν δια την επίτευζιν του 
αντικειμένου του ΒΡΓΟΣ »αι <*■“'’ Τ “ ν υπυχρείβεί» 
του ως αδται διαλαμόίνονται ουνάμει της παροόσης 


3 πληρωμή του Ολικοί ΠΪ3ΑΙΙΚ0Ϊ ΤΙΔϋωΑΪΟί εις τον 
ΑΝΑΔΟΧΟΝ θα πραγματοποιηθεί εις έκαστον μέλος του 
Κονσόρτσιουμ συμφώνως προς την Ανάλυσιν της παρα¬ 
γράφου 5.3 των Γενικών 'Ορων και Συμφωνιών της β(Μ- 
3ΑΣΕΩΣ και συμφώνως προς τα χωριστά των τιαολόγια. 

10*1*2.- 10 τμήμα (μέρος) των Δραχμών του ΣΥΜ3ΑΤΙΚ0Τ ΤΙΛΜΑ¬ 
ΤΟΣ θα υπόχειται εις αναπροσαρμογήν συμφώνως προς 
τον τύπον (φόρμουλα) του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I του παρόντος 
'Αρθρου ΙΟ. 

Αναπροσαρμογή θα ισχύσει δια τ α ς τιμάς της ΣΥΜΒλΣΣΩ'· 
περιλαμβανόμενων τω\ΜΕΤΑ30Δ.Ωϋ εκτός εάν το τίμημα 
της Μ2ΓΑ30ΛΚΣ συμφωνηθεί να είναι σταθερόν » σχετικό 
υε τα όντως, εκτ^λεσυέντα ΕΡΓΑ* 

- Εις περίπτωσιν που οι τελικοί δείκται δεν δημοσιευ- 
θούν κατά την έκόοσιν των τιμολογίων αναπροσαρμογής. 


ΣΥΛ3ΑΣΕΩΣ. 




ΙΟ.Ι. 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 
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αυτών, προστατευτικών μέτρων δια το προσωπικήν, 
εγκατάστασιν και εξοπλισμόν, δια πάσας τας χαιρι- 
κάς συνθήκας και απομακρύνσεις ομβρίου ύοατος και 
χιόνος, απάντων απαιτουμένων οια την εκτέλεσή 


το σχετικόν ποσον αναπροσαρμογής θα υπολογισθεί προ- 
σωρινώς συμφώνως προς τους τελευταίους δείκτας τους 
δημοσιευθέντας κατά τον χρόνου της τιμολογήσεως 
και θα-υποβάλωνταν μηνιαίως προς έγκρισιν και πληρω¬ 
μήν, Τα οριστικά τιμολόγια αναπροσαρμογής θα υπολο- 
γισ&ούν και εχδοθοΰν όταν οι αντίστοιχοι τελικοί 
δείκταί δημοσιευθοόν και θα υποβληθούν υπό του αΝΑ- 
Δ ΟΧΟΥ εις τον ΕΡΓΟΔΟΤΗΝ προς έγκρισιν και πληρωμήν, 
-Έκαστον μέλος του ΚΟίί20ΡΤΓΙΟΥΜ θα εχόώσει τιμολό- 
γιον εις τέσσερα (4) αντίγραφα δ ι'οιανδήποτε ποσόν 
αναπροσαρμογής το οποίον δικαιούται συμφώνως προς 
την εγκριθείσαν μηνΙαΙαΝ ΕΪ93ΣΙΝ ΠΡΟΟΔΟΥ και ώίΙΊΐΑΐ- 
0Ν Π1 ΣΤ0Π0ΙΗΤΙΧ0Ν ΠΛΗΡΩΜΗΣ* και θα υποβάλει αυτό 
' ομού μετά <αων οικείων όημοσιευθέντων δεικτών εις τον 
ΕΡΓΟΔΟΤΗΝ δια να εγκριθεί προς πληρωμήν, Η πληρωμή 
των ανωτέρω τιμολογίων ,θα πραγματοποιηθεί υπό του 
ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ εις το εκατόν τοις εκατόν (Ι00°/ο) του τι- 
μολογηθέντος ποσού εντός τριάντα (30) ΗΜΕΡΩΝ από 
της παραλαβής των ρηθέντων εγγράφων εις τα κεντρικά 
γραφεία του 3ΡΓΟΔΟΓΟΥ. Η ρηθείσα πληρωμή θα υπόκει- 
ται εις παρακρατούμενον φόρον του αΝΑΔΟΧΟΥ. 

Πέντε, τοις εκατόν (3°/ο) της ρηθείσης πληρωμής θα 
καλυφθε,ί υπό τίνος Εγγυητικής Παρακρατηθέντων Χρη¬ 
μάτων (ΏΕΤ2ΝΪΙ0Ν Μ0Ν3Ϊ ΟΰλΛΑΝΤΣΕ) ισχυούσης δια 
χρονικήν περίοδον εξήντα (όθ ) ΗΜΕΡΩΝ από της εκ- 
οόσεως του ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ: ΠΡΟΣΩΡΙΧΣ ΠΑΡΑΛΑΡΚΣ· 

Η άρσις των ανωτέρω Εγγυήσεων υπόκειται εις τας 
διατάξεις τας ισχυούσας δια την 'ΑΡσιν (Αποόέσμεν- 
σιν) Παρακρατηθέντων Χρημάτων. 

Το ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΝ ΤΙΜΗΜΑ περιλαμβάνει το κέρδος του 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ, γενικά έξοδα και όλες τις δαπάνες δια 
το περατωθέΜ έργον που κατονομάζονται εις το "Αντι¬ 
κείμενου του 3ΡΓ0Υ" και τα τεχνικά έγγραφα, και εν- 
δεικτικώς όλες οι δαπάνες όια:- 

- την χορήγησιν όλων τίΜ υλικών κατασκευής τα οποία 
θα προμηθεύσει ό ΑΝΑΔΟΧΈΣ ?Η£3 ΟΝ 5ΙΤ3 (Ελεύθερα 
ΖΡγοτάξιον), εκτελωνισμένα, συμπεριλαμβανομένης 
της συσκευασίας*. εκφορτώσεως, προσωρινής αποθη- 
κεύσεως, μεταφοράς και φυλάξεως. 

- την παροχήν και συντήρησιν Γραφείου κατασκευής, 
θαλάμων στεγάσεως (ΒΑΗΗΑ0Κ3)» συνεργείων, γε,νιχών 
αποθηκών, κλπ., μετά του πλήρους αυτών εξοπλισμού 
ως .εγκαταστάσεις θερμάνσεως, φωτισμού, τηλεφώνου 
κλπ. 

- την παροχήν ηλεκτρικού, ύοατος κατασκευών, πεπιε¬ 
σμένου αέρος, ποσίμου ύόατος, εγκαταστάσεως επι¬ 
κοινωνίας, κλπ, 

- την παροχήν όλων των απαραιτήτων ειδικευμένων και 
. ανειδικεύτων εργατών και προσωπικού επιβλέψεως 

όλου του απαιτουμένου ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, 
εργαλείων, μηχανημάτων και μέσων μεταφορά**, εξο¬ 
πλισμού εργασίας και συγχολλήσεως, εξοπλισμού ανυ- 
ψώσεως, ικριωμάτων, βοηθητικών πλατφορμών και στη¬ 
ριγμάτων, εξοπλισμού δοκιμών πιέσεως και λοιπού 
εξοπλισμού ανεγέρσεως, συμπεριλαμβανομένης της 
μεταφοράς εις, εντύς και οπό το ΞΡΓΟΤΑΖΙΟΝ και 
αποθηκεύσεως εις το ΕΡΓ0ΤΑ2Ι0Ν. 

- την παροχήν όλων των βοηθητικών μέανν και υλικών 
ως αερίου συγχολλήσεως και ράβδων, ηλεκτροδίων, 
βενζινών και εκκενωτών, παρεμρυσμάτων και βλήτρων 
δια προσωρινήν ανέγερσιν και λοιπών υλικών ανεγέρ¬ 
σεως. 

— προσωρινάς κατασκευάς και αφαίρεσιν αυτών, συμπε- 
ριλαμβανομένης της αφαιρέσεως θεμελίων, μέτρων 
ασφαλείας και μέτρων αποφυγής ατυχημάτων, φωτισμού 
προσωρινού εργοταςίου, εργασιών .ερευνης ;, εφο¬ 
διασμού προσωρινών γραμμών και καλωδίων όι'ατμόν, 
ύαωρ, ισχύν (ηλεκτρικόν), κλπ., ως και αφαιρέσεως 


του ΕΡΓΟΥ- 

- ετοιμασία 3ΡΓ0ΊΑ2Ι0Υ κατασκευής του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, καθα¬ 
ρισμός αυτού συμπεριλαμβανομένου του επισταμένου 
καθαρισμού μετά το πέρας του 3ΡΓ0Υ, μεταφοράς υλικών 
εις τον ενόεδειγμένον τόπον εντός ολοκλήρου της πε¬ 
ριοχής του ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ, ως και λοιπών εργασιών σχε— 
τιζομένων με την ανέγερσιν. 

- ημερομίσθια του προσωπικού του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, μισθολογι- 

κά γενικά έξοδα, ημερήσια επιδόματα, οδοιπορικά ί— 
... έξοδα 

ςοοα, εισιτήρια, ςενοοοχειακά καταλύματα χαι/μετα- 

βάσεως προς και από το Εργοτάξιον, πρόσθετα ποσά 

δι'εργασίαν υπό όυσκδλους και επικινδύνους συνθήχας, 

αποζημιώσεις δια κακάς καιρικάς συνθήχας, ασφάλιστρα, 
ποσά δια 

υπερωρίες,/ταμεία κοινωνικής ασφαλίσεως και οιαοή- 
ποτε άλλα ασφαλιστικά ταμεία, κλπ., εάν απαιτηθούν 
εκ του ΝΟΜΟΥ ή της ΣΧΜΒλΣΕΩΣ. 

- το προσωπικόν του ΥΙ0ΖΝ50Η (Χορηγήσαντος την 'ΑΟειαν 
ΕΚμεταλκεύσεως) του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, του Πωλητού του αΝΑ- 
Δ0Α0Υ, των Υπεργολάβων και οιονδήποτε άλλον οικείον 
προσωπικόν και ΕλΟΠΑΙ ΣΜΟΝ του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, απαραίτητον 
κατά την διεξαγωγήν των δοκιμών και θίσεως εις λει¬ 
τουργίαν. 

- την. επίβλεψιν κατασκευής του ΑΝΑΔΟΧΟΥ συμπεριλαμβα- 
νομένης της Οιαχειρίσεως του ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ. 

- φόρους, τέλη, και λοιπά οικεία έξοδα απαιτούμενα 
δυνάμει του 'Αρθρου 63 των Γενικών 'ορων και Συμ¬ 
φωνιών της ΣΥΜ3ΑΣ2ΩΣ. 

- έγρραφα απαιτούμενα υπό του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ από τον αΝα- 
ΔΟΧΟΝ δυνάμει της ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ. 

- την παροχήν, σχεδίων"Α5-3ΰΙΙΙ η μετά το πέρας του 
3ΡΓ0Υ συμφώνως προς το 'Αρθρον ο.1 των Γενικών Ό- 
ρων και Συμφωνιών της ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ- 

- μεταφοράν ^καφθέντων υλικών εκ του ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ και 
διάθεσιν αυτών, συμφώνως προς τας ΠΡΟΔΙαΓΡαοαΣ. 

- άπαντα τα λοιπά έξοδα τα όιεκδικούμενα εις τα έγ¬ 
γραφα τα αποτελοΰντα την παρούσα ΣΥΜΒΑΣΙΧ. 

- αφαίρεσιν υπογείων εμποδίων ευρεθέντωννκατά την 
εκσκαφήν ή προπαρασκευήν του ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ. 

- σύνταξιν των απαιτουμένων εγγράφων δια τας σχετικάς 
με το ΕΡΓΟΝ εγκρίσεις και ελέγχους της Αρχής. 

- πάσαν διαφοράν εις τας όαπάνας η οποία ενεοέχετο 
να εγερθεί συνεπεία οιασοήποτε υποτιμήσεως της 
Δραχμής ή οιασοήποτε νομισματικής διακυμάνσεως, 
πραγματοποιησείσης μετά την κατακύρωσιν της ΣΥΜ¬ 
ΒΑΣΕΩΝ ως άλλωστε η τοιαύτη υποτίμησίς ή νομισμα¬ 
τική Οιακύμανσις δεν αποτελεί έκτακτον και απρό¬ 
βλεπτον γεγονός της φύσεως της προβλεπομένης υπό 
του 'Αρθρου 383 του Ελληνικού Αστικού Χωόικος 
ουδέ θίγει τους όρους συνάφεως της παοούσης ΣΥΜ- 
3ΑΣΕΩΣ ή τας οικονομικός και λόιπάς προσδοκίας 
αυτής συμφώνως προς την ειδικήν και ανεπιφΟλακτον 
οήλωσιν την προς τούτο γενομένην δια του παρόντος 
υπό αμφοτέρων των συμραλλομένων ΜΕΡΩΝ. 

10 .1.4.- 0 φόρος προστιοεμένης αξίας (Φ.Π-Α. ), ο πληρωτέος 
εις τας Ελληνικός φορολογικός αρχάς δια τα Τιμο¬ 
λόγια του ΑΝΑΔΟΧΟΥ προς τον ΕΡΓΟΔΟΤΗΝ δεν συμπε- 
ριλαμβάνεται εις το ΣΥΜΒΑΣΤΙΙΟιί ΤΙ.01ΕΑ και θα πλη¬ 
ρωθεί υπό «ου ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ. 

Αΐ πληρωμαί του ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ δ ι Έκαστον 
νόμισμα προς έκαστον μέλος του Κονσόρτσιουμ συμφώ¬ 
νως προς την Ανάλυσιν της παραγράφου 3.8 των Γενι¬ 
κών 'Ορων και Συμφωνιών της ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ θα ενεργηθούν 
ως κάτωθι:- 
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Ι0.2.Ζ.- Χ ΪΜΒΑΤΧΧΟΝ ΤΙΜΗΜΑ Π.Μ--ΡΟΤΕΟΝ 51Ζ «ΣΤΟΝ ΜΟ,Ι Ι^ 9 ) Η τοιαύτη Μηνιαία Έκοεσις Προόδου καθώς και το 


Μηνιαίου Ηιστοποιητικόν πληρωμής που ενεκρίθησαν 
υπό του αντιπροσώπου του αΜΛΔΟΧΟΥ εις το 3ΡΓ0ΤΑ- 


10.2.2."» Π ροκαταβολή 

α) Γο Δέκα τοις εκατόν (Ι0°/ο) του ανωτέρω τιμήμα¬ 
τος θα πληρωθεί ως Προκαταβολή συμφώνως προς 
την'Α,νάλυσιν της "Παραγράφου 5-3 των Γενικών Ό¬ 
ρων και συμφωνιών της ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ· 

Η ρηθείσα Προκαταβολή θα καλυφθεί οιΈγγυήσεως 
Προκαταβολής έκαστου μέλους εν είδει Τραπεζικής 
3Τγυητικής συμφώνως προς την ΣΥΠ2ΑΣΙΝ, Παράρ¬ 
τημα α αυτής, εκβιασμένης υπό Τραπέζης Πρώτης 
Κατηγορίας της αποδοχής του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ" όια το αυτό 
ποσόν υπέρ του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ. 

ΑΙ ανωτέρω Εγγυητικοί Τραπέζης θα είναι ισχυραί από 
της ημερομηνίας εκδόσεως μέχρι της ημερομηνίας της 
πλήρους αποσβέσεως των ας ιών των συμφώνως προς το 
κατωτέρω εόάφιον 10.2.2. (γ), εν τούτοις, όχι βρα¬ 
δύτερου της ημερομηνίας εκδόσεως του ΠΧ ΣΤΟ ΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟ Σ2ΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ υπό του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ . 

'ΕΗαδτον μέλος του ΚΟΝΣΟΡΤΣΙΟΥΜ οφείλει να εχδώσει 
και υποβάλει εις τον ΕΡΓΟΔΟΤΗΝ την αντίστοιχον πρω¬ 
τότυπον αηόδειςιν δια το αντίστοιχον ποσόν της Προ¬ 
καταβολής ευθύς ως αι πληρωμαί ενεργηθούν υπό του 
ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ. 

Εις περίπτωσιν που μέλος του ΚΟΝΣΟΡΤΣΙΟΥΜ αρνηθεί 
να εχδώσει τοιαύτην απόδειξιν ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ θα δι¬ 
καιούται να παρακρατήσει την πληρωμήν του πρώτου 
τιμολογίου βάσει της αντιστοίχου πρώτης Εκθέσεως 
Προόδου του Έργου.και του Αντιστοίχου Μηνιαίου Πι¬ 
στοποιητικού Πληρωμής. 

Η πληρωμή του τοιούτου τιμολογίου θα ενεργηθεί 
εντός τριάντα (30) ΗαΒΡΟΪ από της παραλαβής υπό 
του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ της αποοείςεως προκαταβολής. 

Η ρηθείσα πληρωμή δεν θα επιβαρυνθεί με αιονόήποτε 
έξοδον συνεπεία καθυστεοήσεως πληρωμής υπό του 
ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ. 

β).Αΐ ρηθείσαι προκαταβολαί θα ενεργηθούν εντός είκοσι 
(20) ΒΗ3Ϊ05 Βΐί της ΚΗΪΚ>«Β.<ΙΛΙ ΗίλΚίβε,'ΐκί τον ί- 
ρον ότι ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ θα έχει παραλ-άβει την Εγγύησιν 
προκαταβολής ως ορίζεται εις την παράγραφον ΙΟ·2.2(α) 
ανωτέρω. 

• γ ^ναντιτω^χνωτέρω Προκαταβολών το δέκα τοι ς εκατόν 
εκ *;ου. ποσού 

(ΙΟ .Ό)/εκάστης μηνιαίας Πληρωμής Προόδου θα εκπίπτε- 
ταΐ υπό του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ μέχρι ς ότου το συσσωρευθέν 
ποσόν των ρηθεισών οιαοοχιχών μειώσεων αντισταθμί¬ 
σει το ποσόν των Προκαταβολών. 

Η ρηθείσα διαόιχασία ισχύει τπίσης δια την μείωσιν 
των Εγγυητικών Προκαταβολής και θα ενεργείταί υπό 
της αντιστοίχου Τραπέζης άμα λήψει αντιγράφου: 

- του Μηνιαίου Πιστοποιητικού Πληρωμής δεόντως υπογε¬ 
γραμμένου υπό των εις το 3ΡΓ0ΤΑ2Ι0Ν αντιπροσώπων 
αμφοτέρων των Μ2Ρ0Ν 

- του αντιστοίχου τιμολογίου δεόντως εγκριθέντος υπό 
του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ. 

10.2.3.- Πληρωμή Προόδου 

α).'Εκαστον. μέλος του ΚΟΝΣΟΡΤΣΙΟΥΜ οφείλει να συντά- 
ςει και υποβάλει εις τον ΜΗΧΑΝΙΚΟΝ ευθύς ως εί¬ 
ναι πρακτικώς Δυνατόν μετά την πρώτην ημέραν 
εκάστου ημερολογιακού μηνός Ηηνιαίαν Έκθεσιν 
Προόδου της.ποσότητος του ΕΡΓΟΥ της περατωθείσης 
δυνάμει της ΣΥ413ΑΣ30Σ μέχρι τέλους του προηγουμένου 
μηνός ομοό μετά Μηνιαίου Πιστοποιητικού Πληρωμής. 

Η ποσότης του ΕΡΓΟΥ εις την τοιαύτην Έκθεσιν θα 
εκτιμάται βάσει της αναλΰσεως των κονδυλίων του 
Κατ'ΑΛΟκοπήν Ποσού του ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ, της 
αναφερομένης εις την παράγραφον β.3 των Γενικών 
Όρων και Συμφωνιών της ΣΥΜ3ΑΣ33Σ· 


2ΙΟΝ θα υποβληθούν προς θεώρησιν και 'έγχρισιν του 
αντιπροσώπου/ΜΗΑΑΝΙΚΟΥ του 3ΡΓ0Δ0Τ0Υ εις το ΕΡΓΟ- 
ΤΑΕΙΟΝ και επιστραφούν εις τον ΑΠΑΔΟΧΟΝ εντός δεκα¬ 
τεσσάρων (ΙΑ) ΗΜΕΡΟΝ, από της υποβολής των εις τον 

εις το ΕΡΓΟΊΑ2Ι0Ν αντιπρόσωπον/ΜΗΧΑίϊΙΚΟΝ του ΕΡΓΟ¬ 
ΔΟΤΟΥ · 

31 ς το Μη νςαίον'Πι άτοποι ητικόν Πληρωμής αι μειώσεις 
Πληρωμών 5 

του οέκα τοις εκατόν (10 /ο) των/Προκαταβολών *αι 
πέντε τοις εκατόν (ρ°/ο) των Παρακρατηθέντων Χρημά¬ 
των θα εικονίζωνται· 

') Εν περιπτώσει οιουόήποτε ΕΡΓΟΥ εκπληρωθίντος υπό 
του ΑΝΑΔ0Χ0Υ λόγω ΜΕΤΑΒΟΛΗΝ, το το ιού τον 5ΡΓ0Ν θα 
συμπερίΛαμβάνεται εις χωριστήν Μηνιαίαν Έκθεσιν 
Προΰοου και ωπνιαίον Πιστοποιητικόν Πληρωμής. Η 
μηνιαία Έκυεσις Προόοου οαοό μετά ταυ Μηνιαίου 
Πιστοποιητικού Πληρωμής εγκριθέντων υπό του αντι¬ 
προσώπου του ΑΝΔΔΟΧ0Ϊ εις το ΕΡΓ0ΤΑ2Ι0Ν θα υποβλη¬ 
θούν προς θεώρησιν και έγκρισιν εις τον εις το 2ΡΓ0- 
ΤΑ2Ι0Ν αντιπρόσωπον/ΗΗΧΑΝίΧΟΝ του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ και επι- 
στραφούν εις τον αΝΑΔΟΧΟΝ εντός όεκ®-τεσσάρων (14) 
ΗΜΕΡΟΝ από. της υποβολής των εις τον εις το ΕΡΓΟΤ \- 
21 ΟΝ αντιπρόσωπον/ΜΗΧΑΝΙΚΟΝ του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ. 

Η πληρωμή των τιμολογίων των εκδοθέντων δια τας 
τοιαύτας Μ2ΤΑΒ0ΛΑΕ θα ενεργηθεί υπό του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ 
επί τη βάσει του εκατόν τοις εκατόν (Ιθθ°/ο) του 

τιμολογηθέντος ποσού. Η ρηθείσα πληρωμή θα υπόκει- 
την 

ται εις/παρακράτησιν φόρου του αΝΑΔΟΧΟΥ. 

Το πέντε τοις εκατόν (5°/ο) της ρηθείσης πληρωμής 
θα καλυφθεί υπό τίνος Εγγυήσεως Παρακρατηθέντων 
Χρημάτων ισχυούσης δια περίοδον εξήντα (5ο) ΗΙΕΕΡΗΠ 
από της εκδόσεως του ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Π-Ρ0Σ2ΡΙΝΗ5- 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ» Η αποδέσμευσις (άρσις) των ανωτέρω Εγ¬ 
γυήσεων θα υπόκειται εις τας ισχυούσας δια την 
Αποόέσμευσιν Παρακρατηθέντων α ρημάτων διατάξεις. 

δ)'Εκαστον μέλος του Κονσόρτσιουμ θα εκδώσει"ακολούθως 
τιμολόγιον εις τέσσερα (4) πρωτότυπα αντίγραφα οια 
το .ιχατόν τοίί εχατίν '(Κθ“/° εχτελε{.ντο 5 

Έργου, αυμφώνως προς την ανάλυσιν της παραγοάφου 
3.8 των Γενικών Όρων και Συ-φωνιών της ΣΥΜ3ΑΣΞ2Σ 
βη( τη βάσει της Μηνιαίας Εκοέσεως Προόδου και του 
Μηνιαίου Πιστοποιητικού Πληρωμής εγκρθθέντων ήδη 
υπό του εις το 2ΡΓ0ΤΑ2Ι0Ν αντιπροσώπου/^ΊΚΑΝΙΚΟΥ 
του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ. Εις το εν λόγω τιμολόγιον θα εικονί- 
ζωνται αι μειώσεις του ανωτέρω εδαφίου 10.2.3. (β). 

ε) Τα ρηθέντα τιμοκόγια συνοόευόμενα υπό των εγκριθέν- 
των Μηνιαίας Εκθέσεως Προόδου και Μηνιαίου Πιστοποιη¬ 
τικού Πληρωμής θα υποβάλωνται εις του ΕΡΓΟΔΟΤΗΝ μη- 
νιαίως δια να εγκριθούν δια πληρωμήν, 
στ) Εκάστη μηνιαία Πληρωμή Προόδου θα ενεργείταί εντός 
τριάντα (30) ΗΜΕΡΟΝ από της παραλαβής του ανωτέρω 
οικείου τιμολογίου εις τα Κεντρικά Γραφεία του ΕΡΓΟ¬ 
ΔΟΤΟΥ υπό τον όρον ότι το εν λόγω τιμολόγιον υπο¬ 
βάλλεται ομοό μετά της Μηνιαίας Εκθέσεως Ποοόδου 
και του Μηνιαίου Πιστοποιητικού Πληρωμής δεόντως 
εγκριθέντων υπό του εις το 2ΡΓ0ΤΛ2Ι0Ν αντιπροσώπου/ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ και όλων των απαραιτήτων 
εγγράφων ως ορίζονται εις το κατωτέρω εόάφιον (α) 
της παραγράφου Ιθ·5. 

ζ) Αΐ» πληρωμαί ποσών οφεικομένων εις έκαστον μέλος του 
Κονσόρτσιουμ θα ενεργούνται εις το αντίστοιχον μέ¬ 
λος μέσω της αντιστοίχου Χρηματοδοτικής Τραπέζης 
(Τραπεζών) κατόπιν ειόοποιήσεως δοθείσης υπό του 
ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ εις την αντίστοιχον Τράπεζαν. 


η)Ό*αι αι πΛηρωμαί αι οοειλόμεναι εις τον αΝαλΟΧΟΙΙ 
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εις ξένον νόμισμα δυνάμει της ΣΥΜ3ΑΣ2ΩΣ θα ενερ- 
γσύνται χωριστά εις έκαστον μέλος του Κονσόρτσιουμ 
έναντι τιμολογίων των μελών του Κονσόρτσιουμ υπο- 
βαλλομένων μέσω του ϋΙΙΚΕίΑΛΗΣ ΤΟΥ ΚΟΝΣΟΡΤΣΙΟΥΜ, 
θ) Αΐ πληρωμαί ποσών εις ΔολλάριαΗ.Π· οφειλόμενα 
εις την ΜαΟΗΙΝΟΙλΪΟΗΤ θα ενεργηθοΰν συμφώνως προς 
τα ποσοστά της οανειακής συμβάσεως .έναντι υποβο¬ 
λής οΰο (2) χωριστών τιμολογίων: 

- το εν (I) τούτων θα πληρωθεί εκ της χρηματοόο- 
τήσεως ΜΟΗϊγΑΝ &ΗΕΝΡΖΠΠ 

- το έτερον θα πληρωθεί υπό της Τραπέζης χρηματοδο- 
τήσεως Αλλοδαπών Οικονομικών Υποθέσεων της 3£ΣΔ. 

Αΐ πληρωμαί θα ενεργηθοΰν δια τηλεγραφικής μεταφο- 
• ράς εις τον λογαριασμόν της ΜΑΏΙΝΟΙΜΡΟίΙΤ της Τρα¬ 
πέζης Αλλοδαπών Οικονομικών Υποθέσεων της 2ΣΣΑ * 
ι) Αΐ πληρωμαί ποσών οφειλοαένων εις Δαλλάρια Η·Π· 
του μέρους ΙΟΕ του ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ θα ενεο- 
γηθούν υπέρ της 102 δια τηλεγραφικής μεταφοράς 
εις τι να λογαριασμόν είς τιναΤράπεζαν Λονδίνου-ορι- 
ζομένην υπό της ΙΟΣ* 

10.2.+.- Γ^ αρακρατηθέντα Χρήματα 

α) 3 πληρωμή των Παραχρατηαέντων Αρημάτων (ΗΞΤΖΝΤΙΟΝ 
Μ0Ν2Υ) συμποσουμένω» εις το πέντε (5) τοι ς εκατόν 
του ανωτέρω ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ θα ενεργηθεί εις 
έκαστον μέλος του Κονσόρτσιουμ επί τη βάσει της εκ^“ 
δόσεως του ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ^ΡΙΒΗ-ΣΠΑΡΑΛΑΒΗΣ υπό 
, του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ. 

0) Η ρηθείσα πληρωμή θα ενεργηθεί εντός εξήντα (60) 
ΗΜΕΡΩΝ από της εκδόσεως του ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΟ- 
?ΙϋΗΣΤ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ υπό τον όρον ότι ο ΑΝ ΑΔΟΛΟ Σ θα έχει 
υποβάλλει εις τον ΕΡΓΟΔΟΤΗΝ είχοσι-πέντε (25) τουλά¬ 
χιστον ΗΜΕΡΗΣ προ της ημερομηνίας θέσεως εν ισχύτ 
(πραγματοποιήσεως) της τοιαότης πληρωμής τα κάτωθι 
έγγραφα: - 

- ΠΕΔΙΑ "ΑΒ-ΒϋΙΙΙ" 

- -τινήδη εγκριθείοΛ» υπό του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ οριστικήν 
ανάλόσιυ του λογαριασμού εξαιρουμένων των τιμολο¬ 
γίων αναπροσαρμογής όια τα οποία οι δείκται δεν 
έχουν όημασιευθεί την ημερομηνίαν της υποβολής. 

Ξ οριστική ανάλυσις του λογαριασμού συμπεριλαμβανομένων 
των οριστικών τιμολογίων αναπροσαρμογής με τους καταλλή¬ 
λους δείκβας θα υποβληθούν υπό του ΑΙίΑΔΟΙΟΥ εις τον 
ΕΡΓΟΔΟΉΙΝ ευθύς ως δημοσιευτούν οι οικείοι δείκται. 

Σ0.3.- ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΝ ΤΙΜΗΜΑ ΠΛΗΡΩΤ30Ν ΣΤ Σ ΤΟΠΙΚΟΝ ΝΟΜΙ ΣΗΑ 

Ι0-3.Ι.- Π ροκαταβολή 

σ) Δέκα τοις εκατόν (Ι0°/ο) του ανωτέρω ΣΥΜ3ΑΤΙΧ0Υ Π- 
ΜΗωΑΪΟΣ θα πληρωθεί ως Προκαταβολή συμφώνως προς 
την ανάλυσιν του ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ συμφώνως προς 
την παράγραφον ρ.Θ των Γενικών 'Ορων και Συμφωνιών 
της ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ- 

Η ρηθείσα προκαταβολή θα καλυφθεί υπό τίνος Σγγυή- 
σεως Προκαταβολής εκάσχου μέλους εν είδει Τραπεζικής 
Εγγυητικής συμφώνως προς τηθ ΣΥΜΒΑΣΙΝ, Παράρτημα Α 
αυτής, εκόοθείσης υπό τίνος Τραπέζης Πρώτης Κατηγο¬ 
ρίας της αποδοχής του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ διά το ίδιο ποσόν 
υπέρ του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ · 

Αΐ ανωτέρω Τραπέζι καί Εγγυητικαί. θα είναι ισχυραί 
από της ημερομηνίας της εκδόσεως μέχρι της ημερο¬ 
μηνίας πλήρους αποσβέσεως των αξιών των συμφώνως 
προς το κατωτέρω εδάφιον ΙΟ-3.Ι(γ), εν τούτοις, 
όχι βραδΰτερον της ημερομηνίας εκδόσεως του ΠΙΣΤΟ¬ 
ΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΒΟΣΩΡΙΝΗΟ' ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ υπό του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ. 
"Εκαστον μέλος του ΚΟΝΣΟΡΤΣΙΟΥΜ οφείλει να εχδώσει 
και υποβάλει εις τον εΡΓΟΔΟΉΝ την αντίστοιχον 
πρωτότυπον απόδειξιν δια το αντίστοιχον ποσόν της 


Προκαταβολής ευθύς ως ενεργηθοΰν αι πληρωμαί υπό 
του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ. 

Εις περίπτωσιν που μέλος του ΚΟΝΣΟΡΤΣΙΟΥΜ αρνηθεί 
να εχδώσει τοιαΰτην απόόειςιν ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ θα δι¬ 
καιούται να παρακρατήσει την πληρωμήν ■ του πρώτου 
τιμολογίου ράσει της αντιστοίχου πρώτης Σκθέσεως 
Προύδου του 'ΕΡγου και του Αντιστοίχου Μηνιαίου 
Πιστοποιητικού Πληρωμής. 

Η πληρωμή του τοιούτου τιμολογίου θα ενεργηθεί 
εντίς τριάντα (30) Β-ίΕΡΟΝ ατά της παραλαρής υπό 
του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ της αποόείξεως προκαταβολής. 

Η ρηθείσα πληραρή δεν θα επιβαρυνθεί με οιονδήποτε 
έξοδον συνεπεία χαθυστερήσεως πληρωμής υπό του 
ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ. 

β) Αΐ» ρηθείσαι προχαταβολαί θα ενεργηθοΰν εντός είκοσι 
(20) ΗΜΕΡΟΝ από της ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 5ΝΑΡ2ΕΩΣ, υπό τον 
όρον ότι ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ θα έχει πα^αλάβει την Εγγόησίν 
Προκαταβολής ως ορίζεται εις την παράγραφον Ι0-3.Ι(α) 
ανωτέρω. 

γ^Ε ναντ< -Όυνανωτέρω Προκαταβολών το ψέκα τοις εκατόν 

(Ι0°/ο) εκ του ποσού εκάστης μηνιαίας Πληρωμής Προό¬ 
δου θα εκπίπτεται υπό του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ μέχρις ότου το 
συσσωρευθέν ποσόν των ρηθειοών διαδοχικών μειώσεων 
αντισταθμίσει το ποσόν των Πληρωμών Προκαταβολών. 

Η ρηθείσα διαδικασία ισχύει επίσης δια την μείωσιν 
των Εγγυητικών Προκαταβολής και θα ενεργείταί υπό 
της αντιστοίχου Τραπέζης άμα λήψει, αντιγράφου: 

- του Μηνιαίου Πιστοποιητικού Πληρωμής δεόντως υπο¬ 
γεγραμμένου υπό των εις το 2ΡΓΟΤΑ2ΙΟΝ αντιπροσώ- . 
πων αμφοτέρων των βΕΡΩΝ. 

— του αντιστοίχου τιμολογίου δεόντως εγκοιθέντος 
υπό του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ. 

10.3.2.- Πληρωμή Προόδου 

α) Η ρηθείσα πληρωμή προόδου θα καλυφθεί και ενεργηθεί 
συμφώνως προς τας οιατάξεις τας συ νομολογουμένας εις 
την Παράγραφον 10.2.3, εδάφια (α), (β), (γ), (δ), 

(ε.), (στ) και (ζ) ανωτέρω. 

0) Ολαυ αι πληρωμαί αι οφειλόμεναι εις τον αΝαΔΟΧΟΝ 
εις Τοπικόν Νόμισμα (Ελληνικαί Δραχμαί) δυνάμει της 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ θα ενεργηθοΰν χωριστά εις έκαστον μέλος 
του Κονσόρτσιουμ έναντι τιμολογίων του μέλους του 
Κονσόρτσιουμ υποβαλλομένων μέσω του ΠΙΙΧ2ΦΑΔΗΣ του 
ΚΟΝΣΟΡΤΣΙΟΥΜ. 

Τ) ΑΙ πληρωμαί ποσών οφειλομένων εις Ελληνικός Δραχ- 
μάς μεριδίου ΜλίΗΙΝΟΙΜΡΟΗΤ του ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ 
θα ενεργηθοΰν υπέρ της ΜΑίΗΙΝΟΙΜΡΟΚΤ εις τον λογα¬ 
ριασμόν^ της Εμπορικής Αντιπροσωπείας της ΕΣΕΠ εις 
Ελλάδα,/εις τον λογαριασμόν της αντιπροσωπείας της 
ΛΑίΗΙΝΟΙΜΡΟΛΤ εις Ελλάδα εις Ελληνικήν Τράπεζαν την 
οποίαν θα υποδείξει η ΜΑΟίΙΝΟΙΜΡΟίΙΓ. 

δ) αι πληρωμαί ποσών οφειλομένων εις Ελλη νικάς Δραχμάς 
μερίδος 3Ι0ΚΑΤ του ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ θα ενεργη- 

θούν υπέρ της 3Ι0ΚΑΪ εις λογαριασμόν παρά . 

(Ελληνική Ιραπέοι). 

ε) Α». πληρωμαί ποσών οφειλομένων εις Ελληνικάς Δραχμάς 
μερίδος 103 του ΣΥΜ3ΑΠΣ0Υ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ θα ενεργηθοΰν 
υπέρ της Ιοε εις λογαριασμόν παρά ... I. ... .. . 
(Ελληνική Τραπέζη). 

10.3.3.- Παρακρατηθέντα Χρήματα 

α) Η πληρωμή Παρακρατηθέντων Χρημάτων συμποσουμένων εις· 
το πέντε τοις εκατόν (5°/ο) του ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ 1 - 
θα ενεργηθεί εις έκαστον μέλος του Κονσόρτσιουμ επί 
τη βάσει της εκδόσεως του ΟΙ Σ Μ ΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ υπό του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ. 





1642 


ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


&) Η πληρ»*μή θα καλυφθεί και. ενεργηθεί κατά τας διατάζεις · 
τας συ νομολογ ουμβνας εις ?ην παράγραφον 10.2.4, εόά- 
φιον (0) ανωτέρω. 

10.4. - ΒΖΒαΧΩΣΙΣ ΠΟΣΩΝ Κ ΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕ Σ 

Συμπληρωματικώς των ουατάζεων του παρόντος 'Αρθρου 10 
των Οικονομικών Όρων και Συμφωνιών της Σϊω3ΑΣ2ΩΣ» 
το ποσόν κινητοποιήσεως το προβλεπόμενον εις την ανά- 
λυσιν του ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙϊϋαΔΤΟΣ δα βεβαιοόται υπό του 
ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ ως κάτωθι ί¬ 
α.- είκοσι πέντε τοις εκατόν (25°/ο) θα συμπεριληφθεί 
είς το πρώτον μηνιαίου πιστοποιητικόν πληρωμής 
εκάστης ομάδος εργασίας 

3.- είκοσι π # ντε τοις εκατόν (25°/ο) θα συμπεριληφθεί 

εις το μηνιαίου πιστοποιητικόν πλήρωμάς εκάστης 
ομάδος πρ./την 

/εργασίας η οποία θα περιλαμβάνει την/ένωσιν του. 

ανώγοό ; που συνεκολλήθη υπό του λΝΑΔΟΧΟΥ. 

10.5. - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

α) Αΐ πληρωμαί Προόδου αι οφειλόμεναι εις έκαστον μέλος 
του Κονσόρτ^ουμ θα ενεργοΟνται υπό του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ υπό 
τον όρον-ότι έκαστον μέλος έχει υποβάλλει εις φον 
3ΡΓ0Δ02ΗΗ ομοό μετά των πρωτοτύπων τιμολογίων τα κά¬ 
τωθι έγγραφα επιπροσθέτως των οριζομένων εις τα ανι^ 
τέρω αντίστοιχα ' Αρθρα. 

- Έγγραφα αποδεικνόοντα ότι ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ έχει πληρώσει 

την εισφοράν του εις το Ταμείου Κοινωνικής Ασφα^ 
λίσεως και εις οιαόήποτε άλλα ασφαλιστικά ταμεία 
διΌλόχληρον το προσωπικόν του. 

- Έγγραφα αποδεικνόοντα ότι ο ΑΝΑΔΟΙΟΣ έχει πληρώ¬ 

σει τας εισφοράς του εις τα επιμελητήρια και τους 
οργανισμούς τους σχετι ζομένους με το 3ΡΓ0Ν. 

- Πιστοποιητικόν εκδοθέν υπό της αρμοδίας φορολογικός 
αρχής βεβαιοόσης την φορολογικήν χατάστασιν του 
ΛΝΑΔΟΧΟΥ την ΗΜΕΡΑΝ εκόόσεως του αντιστοίχου τιμο¬ 
λογίου. 

β). 3ΐς την περίπτωσιν που ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ υποχρεωθεί να ενερ¬ 
γήσει οιανόήποτε προκαταβολήν εις το Ίδ ρομα Κοινωνι¬ 
κής ισφαλίσεως (ΙΚα) δια την έκόοσιν αιωνδήποτε αδει¬ 
ών υπό των αρμοδίων αρχών δια λογαριασμόν του αΝαΔΟ- 
ΙΟΥ, το ποσόν της τοιαότης πληρωμής θα θεωρείται ως 
οφειλή υπό του αΝΑΔΟΧΟΥ ει ς του ΕΡΓΟΔΟΤΗΝ και θα 
εισπράττεται καταλλήλως. 

Η τοιαύτη πληρωμή εις το Ιαα θα ενεργηθεί μόνον μετά 
την συναίνεσιν του λΝΑΔΟΧΟΥ · 

ϋΐς την περίπτωσιν που υπάρχει-καθυστέρη σι ς εις την 
πρόοδον του έργου οφειλομένη εις την μη συναίνεσιν 
του ΑΝΑΔΟΧΟΥ δια την τοιαότην πληρωμήν, η τοιαύτη 
χαθυστέρησις θα είναι εζόόοις του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 

7 X Αι πληρωμαί θα θεωρού νται. ενεργηθείσαι υπό του ΕΡΓΟ¬ 
ΔΟΤΟΥ άμα λήψει υπό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ αντιγράφου του τη¬ 
λεγραφήματος της αντιστοίχου Τραπέζης του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ 
ότι χρηματικά ποσά έχουν μεταφερθεί εις την αντίστοι¬ 
χον Τράπεζαν του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Αντίγραφου του ρηθέντας 
τηλεγραφήματος θα σταλεί επίσης εις τον 3ΡΓ0Δ0ΤΗΙΓ. 
δ) 0 ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ θα φέρει όλα τα βάρη, προμηθείας και 
έζοόα τα σχετικά με την εχπλήρωσιν των υποχρεώσεων 
πληρωμής του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ έναντι του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, μέχρις 
ότου η τοιαύτη πληρωμή πραγματοποιηθεί εις την Τρά¬ 
πεζα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ συμφώνως προς το ανωτέρω εδάφιου 

(Τ)· 

Εις την περίπτωσιν που υπάρςαυν οιαόήποτε βάρη, προ- 
μήθειαΐ και έςοδα αφορώντα την Τράπεζα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, 
αι τοιαόταί όαπάναι θα βαρύνουν αποκλειστικώς τον 
αΝΑΔΟΑΟΝ · 

ε) Εις περίπτωσιν καθυστερήσεως των πληρωμών προς τον 
ΑΝΑΔΟΧΟΝ μετά την προθεσμίαν την οριζομένην εις την 


ανωτέρω παράγραφον 10-2.3(στ) λόγω υπαιτιότητος του 
ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ, τότε:- 

(I) ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα δικαιούται τόκων φια την καθυστε- 
ρημένην πληρωμήν από της ημερομηνίας της σχετι¬ 
κής προς τον ΕΡΓΟΔΟΤΗΗ- εγγράφου ειδοποιήσεις 
του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. και 

(II) ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ μετά από περίοδον χάριτος τριάντα 
(30) ΗΜΕΡΟΝ θα έχει το δικαίωμα να αναστείλει 
το 2ΡΓ0Η μετά από επίδοσιν σχετικής εγγράφου 
ειόοποιήσεως, οπότε θα ισχύσει το 'χρθρον 54 
των Γενικών Όρων και Συμφωνιών .της ΠΥΜΒΑΣΕΩΣ. 

Οι πΑ,ηρωτέοι τόκοι συμφώνως προς τας ανωτέοω διατά¬ 
ζεις δια την καθυστερημένην πληρωμήν θα υπολογίζων- 
ται οια την περίοδον την αρχομένην από την ημερο¬ 
μηνίαν της επιοο«είαης »/πό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ εγγράφου 
δίοοποιήσεως εις τον ΕΡΓΟΔΟΤΗΗ μέχρις ότου ενεργή¬ 
σει η πληρωμή υπό του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ εις του λΝΑΔΟΐΟΝ, 
προς τα κάτωθι επιτόκια:- 

— οια το τμήμα των ρολλαρίων Η ·Π · του ΣΤΙ13ΑΤΙΚ0Υ 
ΤΙωΗΠΑΤΟΣ προς το ισχόον επιτόκιον ΙΙ30Η Δολλαρί- 
ων α·Π. ε4 (δ) μηνών, πλέον 0·5°/θ. 

— Οια το τμήμα των Ελληνικών Δραχμών του ΕΥ--Ε ΑΤΙ ΣΟΥ 
ΤΙώΗώΐΑΤΟΣ προς το επιτόκιον το ισχύον οια καθυ¬ 
στερημένος πληρωμής εις Ελλάδα συμφώνως προς τον 
ΝΟΜΟΝ. 

στ) Μετά την παρέλευσιν δύο (2) μηνών από της ενάρζεως 
της αναστολής συμφώνως προς την παράγραφον ΙΟ.5 
(ε) (II) ανωτέρω και η σχετική καθυστερημένη πλη¬ 
ρωμή δεν έχει εισέτι πληρωθεί ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ έχει το 
δικαίωμα, όι'επιδόσεως εγγράφου ειδοπαιήσεως εις 
τον ΕΡΓΟΔΟΤΗΗ, να αιτήσει καταγγελίαν της ΣΥΗ3ΑΣ3- 
3Σ, οπότε θα ισχύσει το 'λρορον 55. των ΓΕΝΙΚΟΝ 
ΟΡΟΝ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ της ΣΥΜΒΑΣΕΟΣ- Επίσης, εις τοι¬ 
αύτη ν περίπτωσιν,όλαι αι Τραπεζικαί Εγγυητικαί 
τυχόν δι'_ 

αι/παρασχεθείσαι υπό του ΑΝΑΔΟΐΟ^ενάκιμέσους χρη- 

ματικάς ποινάς, θα επιστραφούν εις τον αΝΑΔΟΧΟΝ. 
ς) η πληρωμή θα γίνει έναντι τιμολογίων εκδοθέντων 
υπό οιουδήποτε των μελών των αποτελοόντων τον ΑΝΑ- 
ΔΟΙΟΝ * Οιαόήποτε τοιαύτη πληρωμή εκάστου τιμολο¬ 
γίου εκδοθέντος υπό οιασόήποτε τοιαότης εταιρείας, 
αποτελούσης τμήμα του ΑΝΑΔΟΧΟΤ ρητώς συμφωνείται- 
και θεωρείται ότι εγένετο κανονικώς εις τον αΝα- 
ΔΟΧΟΝ, ανεξάρτητα από την συγκεκριμένην εταιρείαν 
που εέέόωχε το τιμολόγιον το οποίον εόωφλήθη. 

Τούτο. ισχύει και δια τα δύο τμήματα, ζένου νομί¬ 
σματος και δραχμών, του ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ. Η 
διαδικασία αυτό συνομολογείται αποκλειστικώς προ»* 
ευκολίαν του λΝΑΔΟΧΟΥ και των εταιρειών του των απο- 
τελουσών το ΚΟΝΣΟΡΤΣΙΟΥΜ και εν ουδεμιά περιπτώσει 
οίγει ή τροποποιεί φο ΕΙΑΤ05 του λΝΑΔΟΧΟΥ ήτοι, ότι 
όλαι αι εταιρείαι αι αποτελούσαι το ΚΟΝΣΟΡΤΣΙΟΥΜ ω< 
ΛΝΑΔΟΧΟΥ είναι και παραμένουν αλληλεγγύως, αόιαιρέ- 
τως και ατομι.κώς υπεύθυνοι έναντι του 3ΡΓ0Δ0Τ0Υ δια 
την εκτέλεσιν του ΕΡΓΟΥ ως και ότι αόται ενδέχεται 
επίσης να ασκήσουν τα διχαιώματά των και οιανόήποτε 
πιθανήν απαίτησιν κατά του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ μόνον απο' κοι¬ 
νού και. αόςαιρέτως, τ.έ, δια κοινής εκπροσωπήσεως. 

η). οιαδήποτι πληρωμή γενομένη υπό του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ δεν θα 
ερμηνεύεται ως αποδοχή (παραλαβή) οιουδήποτε τμήάα— 
τος του ΕΡΓΟΥ και δεν θα αποκλείει τον ΕΡΓΟΔΟΤΗΝ 
να αμφισβητήσει μετέπ&ιτα οιονδήπατε τιμολογηθέν 
κονδύλιον. 

θ),Όλαι αι ανωτέρω πληρωμαί θα είναι ελεύθεραί και 
απηλλαγμέναι από οιωνόήποτε επιβαρύνσεων, περιορι¬ 
σμών και όρων, εκτός εάν άλλως πως προβλέπεται εις 
την ΣΥ^ΒΑΣΙΝ ή και εις τον ΝΟΜΟΝ. 
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ι )Όταν ο ΕίΓΟΔΟΊΪιΣ. μετά από διαιτητικήν απόφασιν, 
οφείλει να επιστρέφει εις τον ΑΝΑΔ0Ι03 τα παρακρα- 
τηθέντα ποσά ή μέρος αυτών, τότε τα ποσά «ου θ α επι- 
στραφούν ?έρον τόκον από της ημερομηνίας της π 3 ρα- 

χρατήσεως μέχρι της ημερομηνίας της πραγματικής πλη¬ 
ρωμής των εις τον ανΑΔΟΧΟΝ. Το επιτόκιον θα είναι 
ρόσει του Άί>θρου 10.5. ε των Γενικών Όρων, 



Τα έγγραφα και αι λοιπαί απαιτήσεις που είναι απαραί¬ 
τητα όΐα την αποόέσμευσιν των Παρακρατηθέντων χρημάτων, 
την άρσιν των εγγυητικών δια τα Παρακρατηθέντα Χρήματα* 
των τιμολογίων αναπροσαρμογής και των εγγυητικών δι α 
τα ΰαρακρατηθέντα Χρήματα των τιμολογίων των ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 
ως και απαραίτητα δια την έκόοσιν του .ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟ.ΣΩΡΙΝΗ£ ΑΰφΔΟΧΗΣ (ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ), όόν α νται να είναι 
συμφώνως πρ 0 ς δικαίωμα προαιρέσεως του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ τα 
κάτωθι 

α.- Εγγραφος γενική άρσις, εχτελουμένη υπό του α»α- 
ΛΟΧΟΪ συμφώνως προς το Παράρτημα 2 του παρόντος 
Αρθρου ΙΟ,όλων των απαιτήσεων κατά του ΕΡΓΟΔΟ¬ 
ΤΟΥ και της περιουσίας του, των αντιπροσώπων 
και υπαλλήλων του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ και των περιουσιών 
των, εγειρομίνων ή χαθ"οιανδήποτε τρόπον συνό ε ρ- 
μένων με την ΣΥΜ2ΑΣΙΝ· 

0 3ΡΓ0Δ03ΗΣ δδναται περαιτέρω να απαιτήσει από 
τον ΑηΑΔΟΧΟΝ να παράσχει λοιπάς εγγράφους γενι¬ 
κός άρσεις και παοαιτήσεις από όλας τ<χς απαιτή¬ 
σεις υπό όλων των υπεργολάβών του εν σχέσει με 
την υπό του αναδοχοτ εκτέλεσιν της ΣΥ£3 α£ΕΩΓ. 

Η ανωτέρω υπο' του αΝΑΔΟΧΟΥ άρσις δεν θα περιλαμβάνει 
οιαδήποτε απαιτήσεις ήδη υποβληθείσας εις τον ΕΡΓΟ¬ 
ΔΟΤΗΝ. 

β.- 0 αΗΑΔΟΧΟΕ έχει πληρώσει τ α ς, τυχόν, χρηματικός παι- 
νάς του Άρθρου 47 των Γενικών Όρων και Συμφωνιών 
της ΣΥΜΕΑΕΒΩΣ» και όλα τα λοιπά ποσά τα οποία ενδέ¬ 
χεται να οφείλωνται εις τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ» δυνάμει της 
ΣΤΜΒΑΣ2ΩΣ. 

Βάν ο λΝΑΔΟΧΟΣ αμφισβητεί τα παρακρατηθένΤα ποσά, 
τότε ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ οφείλει να πληρώσει εις τον χΝΑΔΟ- 
ΙΟΗ τα Παρακρατηθέντα Χρήματα έναντι Εγγυητικής Γρα- 
πέζπς υποβαλλσμένης υπό του ΑΝιΔΟΧΟΥ' δια χρηματικόν 
ποσόν ίσον με το αμφισβητηθέν ποσόν ή ποσά, υπέρ του 
ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ, εχδοθείσης υπό τίνος Τραπέζις Πρώτης 
Χατηγορίας αποδεκτής υπό του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ, ισχυοόσης 
μέχρι της ημερομηνίας εκδόσεως του ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ- 
ΟΡΙΣΤΙαΗιΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ (ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ) και ανεπιφυλάχτως 
δυνατής να ανανεωθεί κατόπιν «ιτήσεως του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ. 

Η εν λόγω. Εγγυητική θα κατέχεταί υπό του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ 
μέχρίς οριστικοί διακανονισμού του αμφισβητουμένου 
ποσού ή ποσών Οια την είσπραζιν αυτών υπό του ΕΡΓΟ¬ 
ΔΟΤΟΥ. 3πομένως, ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ θα δικαιούται,με πρώτην 
έγγραφον αίτησίν του προς την ανωτέρω εχδόσασαν 
Τράπεζα, αμέσου πληοωμής υπό της Τραπέζης μέχρι ς 
ΟΛΟκλήρου του ποσού της Εγγυητικής ή εζ οιουδήποτε 
μη εςοφληθέντος ποσού αυτής, παρά οιανδήποτε αμφισβή- 
τησιν (ισχυρισμόν) του αΝΑΔΟΧΟΥ ή οιουδήποτε τρίτου. 

Αΐ ανωτέρω διατάζεις δεν, μειώνουν ή θίγουν κατά το 
παραμικρόν το δικαίωμα του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ να εισπράζει 
σιαδήποτε ποσά δια τα οποία ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ καθίσταται 
υπεύθυνος έναντι του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ δυνάμει της ΣΥΜ3ΑΣ2ΩΣ 
(Χρηματικαί ποιναί, αποζημιώσεις, κλπ.), δι'αφαιρέ- 
σεως Των εν λόγω ποσών από την ΕΤγόησιν Εκτελέσεως 
ή από οιανδήποτε πληρωμήν οφειλομένην εις τον αΝΛ- 
ΔΟΧΟΚ πλην των Παρακρατηθέντων Χρημάτων. 

Υ·-'ΕΤγραφα αποοείκνύοντα ότι ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ έχει πληρώσει 
την εισφοράν του εις το * Ιδρυμα Κοινωνικής Ασφαλ ί¬ 


σε ως και εις οιαδήποτε άλλα ασφαλιστικά ταμεία δι* 
ολόκληρον το προσωπικόν του συμφώνως προς το συνημ¬ 
μένου δείγμα. 

Πιστοποιητικόν εχδοθέν υπό της αρμοάίας φορολογικής 
αρχής βεβαιούαης την φορολογικήν κατάστασιν του αΝΑ¬ 
ΔΟΧΟΥ. την ΗΜΕΡΑ» της εκδόσεως του αντιστοίχου τιμο¬ 
λογίου συμφώνως προς το συνημμένου δείγμα. 

α) "Εκαστον μέλος του ΚΟΝΣΟΡΤΣΙΟΥΜ οφείλει να παράσχει 
την ημερομηνίαν θέσεως εν ισχύτ της ΣΧΑΣΕΩΣ αμετά- 
κλητον Εγγύησιν Εκτελέσεως ποσού δέκα τοις εκατόν 
της μερίόος του του ΣΥ.13ΑΓΙΧ0Υ ΠΙΛΑΤΟΣ «ν είδει 
Εγγυητικής Τραπέζης υπέρ του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ, εκόιδομέ- 
νης υπό τίνος Τραπέζης Πρώτης Κατηγορίας της απο¬ 
δοχής του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ συμφώνως προς το Παράρτημα Β 
του παρόν *ς. Αι Εγγυητικαί αυταί θα κατέχωνται 
υπό του ΒΡΓΟΔΟΤΟΥυπό τους όρους των ώόε περιεχομέ¬ 
νων συνομολογήσεων ως χρηματική εγγόησις Δια την 
προσήκουσαν εκτέλεσιν της ΣΥΜ3ΑΣ2ΩΣ υπό του α»Α- 
ΔΟΧΟΥ και δια την είσπραζιυ οιωνδήποτε χρηματικών 
ποινών ή αποζημιώσεων ή άλλων ποσών δια τα οποία 
ο ΑΝΑΔΟΧΟΓ ενδέχεται να καταστεί υπεύθυνος έναντι 
του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ δυνάμει της ΣΓΗ3ΑΣΕΩΣ. 
β) Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ δόναται, οποτεδήποτε, επιδίδων έγγραφον 
προειδοποίησιν εις τον αΝΑΔΟΧΟΝ σχετικώς με την 
υπόθεσιν και την ουσίαν της απαιτήσεώς του κατά 
του αΝΑΔΟΧΟΥ να αφαιρέσει εκ του στνολικού ποσού 
των Εγγυητικών αυτών ή εί οιουδήποτε ανεζοφλήτου 
ποσού αυτών οιαδήποτε ποσά δια τα οποία ο ΑΙίΑΔΟΧΟΣ 
ενδέχεται να καταστεί υπεύθυνος έναντι του ΕΡΓΟΔΟ¬ 
ΤΟΥ δυνάμει της ΣΥΜ3ΑΣ3ΩΣ και τα οποία δεν έχουν 
εμπροθέσμως πληρωθεί υπό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Επομένως, 
ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ θα δ ικαιούται, με πρώτην απλήν έγγραφον 
αίτησίν του προς την ανωτέρω εκόόσασαν Τράπεζα, 
αμέσου πληρωμής υπό της ΤΡαπέζης μέχρι του πλήρους 
ποσού της Εγγυητικής ή ες οιουδήποτε ανεζοφλήτου 
ποσού αυτής, παρά οιανδήποτε αμφίσβήτησιν (ισχυρι¬ 
σμόν) του αΝΑΔΟΧΟΥ ή οιουδήποτε τρίτου, 
γ) Αυταί αι Εγγυήσεις Εκτελέσεως θα είναι ισχυραί 
μέχρι πλήρους εκπληρώσεως υπό του αΝΑΔΟΧΟΥ όλων 
των υποχρεώσεών του και εγγυήσεων δυνάμει της ΣΥ!£3 α- 
Σ2ΩΣ και θα είναι εν πλήρει ισχύτ επί εζ (6) μήνες 
μετά την ημερομηνίαν εκδόσεως του ΊΠΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ' ΑΠΟΔΟΧΗΣ» οπότε θα μειωθούν κατά πε¬ 
νήντα τοις εκατόν (50°/ο) και θα παραμείνουν εν 
ισχύτ μέχρι της ημερομηνίας της εκδόσεως του ΠΙΣΤΟ¬ 
ΠΟΙΗΤΙΚΟΥ · ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ (ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ). 

Υπόδειγμα 

ΕΕ£ϊΏΙ*Η Τ?ΑΏ3πΣ -Δΐ Α_ΠΡ0ΚΑΪΑ3θΛΗΗ 
Εμείς, οι υπογεγραμμένοι, εσημειώσαμε δεόντως την Σύμβασιν 

ΑΡ...την συναφθείσαν την .,. 

("η ΣΪΜΒΑΣΙΣ") μεταζό της "IΝΤΕΗΝΑΠΟΝΑΙ. ΟΟΝ5ΓΗΙΙΟΤΙΟΝ ΑΝΙ> 
ίΠΟΙΝΕΕΝίΝΟ ϋΠ."/Λονδίνου ως μέλους του ΚΟΝΣΟΡΤΣΙΟΥΜ, των 
γνο ΜΑΣ2ΙΝ0ΙΜΡ0ΚΤ-3Ι0ΚΑΤ ΟΟΛΡΟΗΑΠΟΝ (ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 3Ι0ΚΑΤ)-· 
ΙΟΒ1ΤΠ ("ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ") και της ΔΗΜΟΣΙΑΣ 3ΙΙΧ3ΙΗίε3ΔΣ ΑΕΡΙΟΥ 
της Ελλάδος (ΔΕΠα) ("ο ΕΡΓΟΔΟΊΗϊ") δια την κατασκευήν του 
Κυρίου Αγωγού Παροχετεΰσεως Αερίου εις την Ελλάδα. 

Συμφώνως προς το Άρθρο ν 10 της ΣΥΜ3ΑΣΕΩΣ ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ υπο- 
χρεοόται να προκαταβάλει το 10 τοις εκατόν, του Συυβατικοό 

Τιμήματος (.) άμα λήψει της παροόσης Εγγυητικής, 

δια τηλεγραφικής μεταφοράς του ανωτέρω ποσού υπ£ρ της 
ΙΟί 1ΤΠ εις τον λογαριασμόν .,.,,. 


Εν όψει των ανωτέρω εμείς, εγγυόμεθα ανεκκλήτως εντός των Α 








ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ 


ορίων του ποσού των ............ 

να εμβάσωμε εις τον ΕΡΓΟΔΟΤΗΝ το πσαόν της προκαταβολές 
το εισπραχθέν υπό της 102 ΙΤΒ εις περίπτωσήν που ο α. 7 ΑΔΟ¬ 
ΤΟΣ δεν εκπληρώσει, τας εκ της ΣΥΜ3ΑΣΜΩΣ υποχρεώσεις του. 
Η πληρωμή θα ενεργηθεί από εμάς άμα λήφει υμετέρας εγγρά¬ 
φου αιτήσεως με την υπόδειξιν ότι η Ιθ£ 12!) υποχρεούται 
να επιστρέφει την προκαταβολήν και αρνείται να το κοάξει. 
Τα οικεία έγγραφα τα υποοτηρίζοντα την τοιαύτην αίτησιν 
πρέπει να επίσυναφθούν εις αυτήν, Λΐ πληρωμαί θα ενεργη¬ 
θούν εις το νο'μισμα της υπό της Ιοε IIΒ εισπραχθείσης 
προκαταβολής. 

Ιο ποσόν της Εγγυητικής θα μειοόται αυτομάτως εν αναλογία 
του εκτελεσθέντος υπό της 103 III) όγκου του ΕΡΓΟΥ. 

Η παρούσα Εγγυητική θα τεθεί εν ισχύτ από της ημερομηνίας 
της εκόόσεώς της. 

Η παρούσα Εγγυητική' θα ισχύει μέχρι της Προσωρινής Αποδο¬ 
χής (Παραλαβής) αλλά όχι βραδύτερον της. 

(ημερομηνία). Επί τη λήξει της προθεσμίας αυτής η παρούσα 
Εγγυητική καθίσταται άκυρος και θα επιστραφεί εις εμάς. 


Υ πόδειγμα 



Εμείς, οι υπογεγραμμένοι, εσημειώσαμε δεόντως την Σύμβασίν 

..... την συναφθείσαν την...... 

("η Γί-ΕΑΠΕ") μεταξύ της "ΒΙΟΚΑΤ ΩΟΚΡΟΗΑΤΙΟΝ" (ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΒΙΟΚΑΤ), Αθηνών-ως μέλους του ΚΟΝΣΟΡΤΣΙΟΥΜ, των 770 
ΜΑΟΠΝΟΙΗΡΟΗΤ/ΒΙΟΚΑΕ ΟΟΗΡΟΚΑΤΙΟΝ (ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 3Ι0ΧΑΤ)/Ι0Ε 1Π5 
("ο αΝΑΔΟΧΟΣ" ) και της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΗίΙΞΩΣ ΑΕΡΙΟΥ της 
Ελλάδος (Δ31Α) ("ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ") δια την κατασκευήν του Κυ¬ 
ρίου Αγωγού Παροχετεύσεως Αερίου εις την Ελλάδα. 

ευμφώνως προς το 'Αρθρον 10 της ΣΥΜ3ΑΣΕΩΣ ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ υπο- 
χρεούται να καταβάλει το 10 τοις εκατόν, του ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ 

ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ (.) άμα λήψει της παρούσης Εγγυητικής,- 

δια τηλεγραφι.ιής μεταφοράς του ανωτέρω ι\οσού υπέρ της 
ΒΙΟΚΑΤ (XΚΡΟΗΑ1105 (ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΙΟΚΑΤ) εις τον λογαριασμόν 


Εν όφει των ανωτέρω εμείς, εγγυόμεθα ανεχκλήτως εντός των 

ορίων του ποσού των .·.········. 

να εμβάσωμε εις τον ΕΡΓ0Δ0ΤΗ5 το ποσδν της προκαταβολής 
το εισπραχθέν υπό της ΒΙΟΚΑΤ ΧΗΡ04ΑΤΙ0Η (ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 3Ι0ΚΑΤ) 
εις περίπτωσιν που ο αΜΑΔΟΧΟΣ δε.ν εκπληρώσει τας εκ της 
ΣΣΜ3ΑΣΖ3Σ υποχρεώσεις του. 

Η πληρωμή θα ενεργηθεί από εμάς άμα Ίήψει υμετέρας εγγρά¬ 
φου αιτήσεως με την υπόδειξιν ότι η ΒΙΟΚΑΤ ΟΟΗΡΟΣΙΑΙΙΟΒ 
(ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΚΑΤ) υποχρεούται να επιστρέφει την προκαταβο¬ 
λήν και αρνείται να το πράξει. Τα οικεία έγγραφα τα υποστη- 
ρίζοντα την τοιαότην αίτησιν πρέπει να επισυναφθοΰυ εις 
αυτήν, αι πληρωμαί θα ενεργηθούν εις το νόμισμα της υπό της 
ΒΙΟΧΑΤ ΧΗΡΟΑΑΙΙΟΝ (ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΙΟΚΑΤ) εισπραχθείσης προκατα¬ 
βολής. 

Το ποσόν της Εγγυητικής θα μειούταί αυτομάτως εν αναλογία 
του εκτελεσθέντος υπό της ΒΙΟΚΑΤ. ΟΟΗΡΟΧΑΤΙΟΗ (ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΒΙΟΚΑΤ) όγκου του ΕΡΓΟΥ. 

Η παρούσα Εγγυητική θα τεθεί εν ισχύτ από της ημερομηνίας 
της εκόόσεώς της. 

Η παρούσα Εγγυητική θα ισχύσει μέχρι της, Προσωρινής Αποδο¬ 
χής (Παραλαβής) αλλά όχι βραόότερον της . 

(ημερομηνία). Επί τη λήξέι της προθεσμίας αυτής η παρούσα 
Εγγυητική καθίσταται άκυρος και θα επι στραφεί εις εμάς. 


Υπόδειγμ α 

Εμείς, οι υπογεγραμμένοι, εσημειώσαμε δεόντως την Σύμβασίν 

ΑΡ. .. την συναφθείσαν την.. 

("η ΣΥΜΒΑΣΙΣ") μεταξύ της “ΥΥΟ ΜΑΟίΙ50ΙΜΡ0ΗΤ" ως μέλους 
του ΚΟΝΣΟΡΤΣΙΟΥΜ των 770 ΜΑ3:ΐ50ΙΜΡΟΗΤ/3ΙΟΚΑΓ ΧΗΡΟΗΑΤΙΟν” 
(ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΙΟΚΑΤ)/ΙΟΕ 1ΙΓ ("ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ") Χαι της ΔΗΜΟ 22 ΑΣ 
ΞΠΙΧΕΙ ΡΗΣΕΩΣ ΑΕΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΔΛΑΔΟΣ (ΔΕΠΑ) ("ο ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ") δς« 
την κατασκευήν του Κυρίου Αγωγού Παροχετεύσεως Αερίου ε^ς 
την Ελλάδα. 

Συμφώνως προς το 'Αρθρον ΙΟ της ΣΓΜΒΑΣΕΩΣ ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ υπο- 
χρεούται να καταβάλει το ίο τοις εκατόν, του Συμβατικού 

Τιμήματος (...) άμα λήψει της παρούσης Εγγυητικής, 

δια τηλεγραφικής μεταφοράς του ανωτέρω ποσού υπέρ της 77ο 
ΜΑ3ΙΙΗΟΙΜΡΟΚΤ εις τον λογαριασμόν της Τραπέζης Αλλοδαπών 
Οικονομικών Υποθέσεων της 2ΣΣΔ, εις Μόσχαν. 

Εν όφει των ανωτέρω εμείς, η Τράπεζα Αλλοδαπών Οικονομικών 
Υποθέσεα» της ΕΣΣΔ» Μόσχας, εγγυόμεθα ανεκΗλήτως εντός των 

ορίων του ποσού των .... 

να εμβάσωμε εις τον ΕΡΓΟΔΟΤΗΝ το ποσόν της προκαταβολής 
το εισπραχθέν υπό της 770 ΜΑίΗΙΝΟΙΜΡΟΗΤ εις περίπτωσιν που 
ο ΑΝΑΛΟΓΟΣ δεν εκπληρώσει τας εκ της ΣΥΜΒΑΣΕ2Σ υποχρεώσει.ς 
του. 

Η πληρωμή θα ενεργηθεί από εμάς ά^α λήψει υμετέρας εγγρά¬ 
φου αιτήσεως με την υπόδειξιν ότι η 770 ϊΙΑίΗΙΝΟΙΜΡΟΗΤ 
υποχρεούται να επιστρέφει την προκαταβολήν και αρνείται 
να το πράξει. Ια οικεία έγγραφα τα υποστηρίζοντα την 
τοιαύτην αίτησιν πρέπει να επισυναφθούν εις αυτήν, αι πλ-.- 
ρωμαί θα ενεργηθούν εις το νόμισμα της υπό της γνο 
ΜΑ&ΙΝ0ΙΜΡ0Η.Τ εισπραχθείσης προκαταβολής. 

Το ποσόν της Εγγυητικής θα μειούται αυτομάτως εν αναλογία 
του. εκτελεσθέντος υπό της ννο ΜαΩΙΝΟΙΜΡΟΗΤ όγκου του 
ΕΡΓΟΥ. 

Η παρούσα Εγγυητική θα τεθεί εν ισχύτ απύ της ημερομηνίας 
της εχδόσεώς της. 

Η παρούσα Εγγυητική θα ισχύσει μέχρι της Προσωρινής Αποδο¬ 
χής (Παραλαβής) αλλά όχι βραδύτερον της .. 

(ημερομηνία). Επί τη λήξει της προθεσμίας αυτής η παρο'ύσα 
Εγγυητική καθίσταται άκυρος και θα επι.στραφεί εις εμάς. 



Εμείς, οι υπογεγραμμένοι, εσημειώσαμε δεόντως την Σύμβασίν 

Αρ· .... την συναφθείσαν την. 

(ημερομηνία) (“η ΣΥΜΒΑΙ2Σ" ) μεταξύ της "770 41ΑΟΗΙΝΟΙΜΡΟΚΤ" 
ως μέλους του ΚΟΝΣΟΡΤΣΙΟΥΜ των ννθ ΜΑ®ΙΝ0ΙλΡ 0ΛΤ/3Ι0ΚΑΙ 
ΟΟΚΡΟΗΑΤΙΟΝ (ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 3Ι0ΚΑΤ)/ΙΟΕ ΙΤΒ ("ο ΑΝΑΔΟΧΟ Σ" ) και 
της Δημοσίας Επιχειρήσεως Αερίου της Ελλάδος, ΛΕΠΑ ("ο ΕΡ¬ 
ΓΟΔΟΤΗΣ") δια την κατασκευήν του Κυρίου Αγωγού Παροχετεύ¬ 
σεως Αερίου εις την Ελλάδα. 

Εν σχ,έσει με τα ανωτέρω, κατόπιν εντολής της"γνο ΙίλΟΙΙΝΟ- 
ΙΜΡΟΗΤ", εγγυόμεθα ανεκκλήτως δια της παρούσης να πληρώσωμε 

εις εσάς οιον&ήποτε ποσόν μέχρι του ορίου των .. 

.. εις περίπτωσιν που ο αΝλΔΟΧΟΣ δεν εκπληρώσει 

τας εκ της ΣΪΜΒΑΣΕΩΣ υποχρεώσεις του. 

Η πληρωμή θα ενεργηθεί από εμάς άμα λήψει υμετέρας εγγράφου 
αιτήσεως αναφερούσης ότι ο αΧαδΟΧΟΣ άεν «ξεπλήρωσε τας εκ · 
της ΓΥΜ3ΑΣΣΩΣ υποχρεώσεις του, εσωκλείοντες τα επιβευαιούντα 
την τοιαύτην αίτησιν έγγραφα. 

Το ποσόν της παρούσης Εγγυητικής θα μειωθεί αυτομάτως κατά 
πενήντα τοις εκατύν (5θ°/ο) εξ (6) μήνες μετά την Προσωρι¬ 
νήν Αποδοχήα (Παραλαβήν) και το υπόλοιπον πενήντα τοις εχα- 



















ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ] 


τόν (50 /ο) κατά την Οριστικήν Αποδοχήν (Παραλαβήν), 

Η παρούσα Εγγυητική θα τεθεί εν ισχύτ άμα τη εκόόσει της. 
2 παρούσα Εγγυητική θα είναι ισχυρά, μειουμένη ως άνω, 
μέχρι 'ίΌί Οριστικής Αποόοχής (Παραλαβής), αλλά όχι βρα>0- 


(ημερομηνία). 


3 πί τη λήξει της ανωτέρω προθεσμίας η παρούσα Εγγυητική 
καθίσταται άκυρος και πρέπει ·>α επιστραφεί εις εμάς. 


π λΡαρτη.:α 3 


ϊ πόδ ειγμα 


2μείς, οι υπογεγραμμένοι, εσημειώσαμε δεόντως την Σύμβασιν 

. . . την συναφθείσαν την . 

(ημερομηνία) ("η ΣΥΜΒΑΣΙΣ") μεταξύ της "I ΝΤΕΛΝαΤΙΟΝΑΣ. 
ΟΟΝοΓΕΟσΤΙΟΝ ΕΝ5ΙΝΕ2ΗΙΠΠ ΙΤΏ"/Λονδίνου ως μέλους του ΚΟΝ¬ 
ΣΟΡΤΣΙΟΥΜ των ΥΥΟ ΜΑΟΙΝΟΙ^ΡΟΒΙ/ΒΙΟΚΑΙ ΟΟΕΡΟΒΑΠΟΝ (ΕΤΑΙ¬ 
ΡΕΙΑΣ ΒΙΟΧΑ2)/ΙΟ£ ΙΤΒ ("Ο ΑΝ ΑΔΟΛΟ Σ" ) και της Δημοσίας Ξπι- 
χειρήσεως Αερίου της Ελλάδος, ΔΕΠλ ("ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ") δια την 
κατασκευήν του κυρίου Αγωγού Παροχετεύσεως Αερίου εις την 
Ελλάδα. 

Βν σχέσει με τα ανωτέρω, κατόπιν εντολής της λ ΙΝΤΞΙΝαΤΙΟΝ¬ 
ΑΙ ΟΟΝοΤΗϋΟΧΙΟΙΙ ΑΝΌ ΕΝΒΙΝΕ2ΗΙΝΟ 1ΤΒ" , εγγυόμεθα ανεκκλήτως 
δία της παρούαης να πληρώσωμε εις εσάς οιονδήποτε ποσόν 

μέχρι του ορίου των.. εις περί- 

πτωσιν που ο ΑΝ ΑΔΟΛΟ Ζ δεν εκπληρώσει τας εκ της ΖΥϋ3ΑΣΕΊ < * 
υποχρεώσεις του. 

Η πληρωμή θα ενεργηθεί από εμάς άμα λήφει υμετέρας εγγράφου 
αιτήσεως αναφεροΰσης ότι ο αΝΑΔΟΧΟΣ δεν εξεπλήρωσε τας εκ 
της ΣΥΠ3ΑΣ3ΩΣ υποχρεώνεις του, εσωκλείοντες τα επιρεραι- 
ούντα την τοιαύτην αίτησιν έγγραφα. 

Ιο ποσόν της παρούαης Εγγυητικής θα μειωθεί αυτομάτως κατά 

πενήντα τοις εκατόν (50°/ο) εξ (6) μήνες μετά την Προσωρι¬ 
νήν Αποδοχήν (Παραλαβήν) και το υπόλοιπον πενήντα τοθς εκα¬ 
τόν (50°/ο ) κατά την οριστικήν Αποδοχήν (Παραλαβήν). 

Ε παρούσα Εγγυητική θα τεθεί εν ισχόΧ άμα της εκόόσει της. 

Η παρούσα Εγγυητική θα είναι ισχυρά, μειουμένη ως άνω, 
μέχρι, της Οριστικής Αποδοχής (Παραλαβής), αλλά όχι βραδύ¬ 
τερου της .... (ημερομηνία). 

8*ί τη λήξει της ανωτίρω προθεσμίας η παρ-όσα Εγγυητική 
καθίσταται άκυρος και πρέπει να επιστραφεί εις εμάς. 


Υπάδειγμα 

3ΜΜ ΤΕΛΕΜΕ 

οι υπογεγραμμένοι, εσημειώσαμε δεόντως την Γύμβασιν 
**· ······.... την συναφθείοαν την . 

(ημερομηνία) (»η ΣΥΜΒΑΣΙΣ") μεταξύ της. "ΒΙΟΚΑΤ ΟΟϊΙΡΟλΑΤΙΟΝ" 
(ΒΤΑΙΡΕΤας ΒΙΟΚΑΤ), Αθηνών, ως μέλους του ΚΟΝΣΟΡΤΣΙΟΥΜ των 
*νθ ΜΑΟϋΝΟΙωΡΟΗΤ/ΒΙΟΚΑΤ· ΟΟΠΡΟ&ΑΤΙΟΝ (ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΙΟΚΑΤ)/ 

ΙΟΒ ίο (· 0 αΝαΔΟΣΟς" ) και της Δημοσίας Επιχειρήσεως Αερίου 
Τΐ)ς Ελλάδος, ΔΕΠΑ ("ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ" ) δια την κατασκευήν του 
* υ ρίου Αγωγού Παροχετεύσεως Αερίου εις την Ελλάδα. 

θΧέοεί με τα ανωτέρω, κατόπιν εντολής της "ΒΙΟΚΑΤ ΟΟΗΡΟΚΑ- 
(ΕΤΑΙΡΕΣΑΣ ΒΙΟΚΑΤ), εγγυόμευα ανεχχλήτως δια της πα- 
Ρού^ης ν# πληρώσωμε εις εσάς οιονδήποτε ποσόν μέ*.ρι του ορί- 
° υ τ,-ν . εις περίπτωσιν που ο 

■λ^ΑΔΟΣΟΣ δεν εκπληρώσει τας εκ της ΣΥΑΒΑΣΕΟΣ υποχρεώσεις 

(του. 


Ε πλίφωμή θα ενεργηθεί από εμάς άμα λή^ει υμετέρας εγγράφου 
αΐτήσεως ανα^εροόσης ότι ο λΝΑΔΟΣΟΣ δεν εξεπλήρωσε τας εκ 
της ΣΥΜοΑΣΞΩΣ υποχρεώσεις του, εσωκλείοντες τα επιβεοαΐ- 
οΰντα την τοιαύτην αίτησιν έγγραφα. 

Το ποσόν της παρούαης Εγγυητικής θα μειωθεί αυτομάτως κατά 
πενήντα τοις εκατόν (5θ°/ο) εξ (δ) μήνες μετά την προσωρι¬ 
νήν Αποδοχήν (Παραλαβήν) και το υπόλοιπον πενήντα τοις εκα¬ 
τόν (5θ°/ο) κατά την οριστικήν Αποδοχήν (Παραλαβήν). 

Η παρούσα Εγγυητική θα τεθεί εν ισχύχ άμα τη εκδόσει της. 

Η παρούσα Εγγυητική θα είναι ισχυρά, μειουμένη ως άνω, 
μέχρι της Οριστικής Αποοοχής (Παραλαρής), αλλά όχι βραδύ¬ 
τερου της . (ημερομηνία). 

Επί τη λήξει της ανωτέρω προθεσμίας η παρούσα Εγγυητική 
καθίσταται άκυρος και πρέπει να επιστραφεί εις εμάς. 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Τ2Π ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΟΝ (ΛΡ6Ρ0Ν 10) 


Προς την;- ΔΗΜΟΣΙΑΝ ΞΠΙΣΕΙΡΗΣΙΝ ΑΕΡΙΟΥ. λ·Ε. 


ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΣ ΔΙα ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΟΤΙ . 

... (εφεξής αναφερομένη ως ΑΝΑΔΟΧΟΣ) εις 

αντάλλαγμα της εισπράξεως του ποσού των ... 

από ταυ αΝΑΔΟΣΟΥ από την ΔΗΜΟΣΙΑΝ 2ΠΙΧΞΣΡΗΣΙΝ ΑΕΡΙΟΥ ΕΙΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ Α«Ζ· (ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ), αντιπροσωπεύ^ντος την οριστικήν 
πληρωμήν του ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠαΗΜΑΤΟΣ συμφώνως προς το 'Αρθρον 
10, Παράγραφος 2.1.3. (β) των Γενικών Όρων και Συμφωνιών 

της ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ, της ΣΥΜ3ΑΣΕΩΣ Χρονολογουμένης. 

.. μεταξύ του ΑΝΑΔΟΣΟΥ και του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ, 

απαλλάσσει εσαεί τον ΕΡΓΟΔΟΤΗΝ και τας θυγατρίκάς 
αυτού . εταιρείας, τους διοικητικούς των συμβούλους, αντι¬ 
προσώπους και υπαλλήλους και τους διαδόχους και εκδοχείς 
των, από πάσης απολύτως απαιτήσεως και αξιώσεως καθΌισν- 
δήποτε τρόπον εγειρομένης έκ, ή σχετιζομένης με τον ρηθέντα 
ΑΝΑΔΟΣΟΝ ή ΣΓΑΒίΣΙΝ ή τας εκ της ΓΥΜ3ΑΣΕΩΣ υπηρεσίας του 
ΑΝΑΔΟΣΟΥ ή εκτελεσθείσας εργασίας ή υλικά και εξοπλισμόν 
παρασχεθέντα υπό του αΝΑΔΟΣΟΥ εν σχέσει με ή εμπίπτοντα 

εις την κατασκευήν του ...... 

δια τον ΕΡΓΟΔΟΤΗΝ. 

Εΐς αντάλλαγμα και δια τους σκοπούς του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ ενεργοόθ- 

τος την προρρηθείσαν οριστικήν πληρωμήν, ο ΑΝΛΔΟΣΟΣ δηλοί 

δια του παρόντος, εγγυάται και συμφωνεί ότι (I) όλα τα οφει- 

λόμενα ποσά και όλα τα χρέη, λογαριασμοί, ζημίαι, αποζημιώ. 

σεις, υποχρεώσεις, απαιτήσεις και αξιώσεις πάσης φόσεως και 

παντός απολύτως είδους καθΌιονόήποτε τρόπον εγειρομένας 

πραγματοποιηθείσας 

η σχετιζομένας με τας υπηρεσίας του ΑΝΑΔΟΣΟΥ ή/εργασίας 
ή υλικά και εξοπλισμόν παρασχεθέντα εν σχέσει με, ή εμπί¬ 
πτοντα εις, τον ρηθέντα αΝαδΟΣΟΗ έχουν εξοφληθεί και ικανο¬ 
ποιηθεί, (2). δεν υπάρχουν μη-όιαχανονισθείσαι απαιτήσεις 
αφορώσας τραυματισμούς, ή θάνατον οιωνόήποτε προσώπων ή 
ζημίας εις, ή καταστροφήν της, ή απώλεια οιααδήποτε πε¬ 
ριουσίας, καθ Όιονόήποτε τρόπον εγερθείσα ή σχετιζομένη 
με την προρρηθείσαν ΣΥ2Ι3ΑΣΙΝ, εκτός των αναφερομένων εις 
την ώδε συνημμένην κατάστασιυ μετά των σχετικών ποσών, 
δια τα οποία ποσά ο ΛΝΑΔΟΣΟΣ θα παράσχει ικανοποιητικήν 
εις ?ον ΕΡΓΟΔΟΤΗΝ εγγόησιν (αλλά όχι απαραιτήτως εν είόει 
Εγγυητικής Τραπέζης) άμα τη υπογραφή της παρούαης ΑΠΑΛΛΑ¬ 
ΓΗΣ και (3) θα αποζημιώσει και απαλλάξει τον ΕΡΓ0Δ0ΤΗ2Ι 
και τας θυγατριΑάς αυτού εταιρείαςμ τους διοικη¬ 

τικούς των συμβούλους, αντιπροσώπους και υπαλλήλους και 
τους διαδόχους και εκδοχείς αυτών από και κατά πάσης απαι- 
τήσεως, αξιώσεως, δικαιώματος προνομιακής ικανοποιήσεως, 
δικαστικής αποφάσεως, κατασχέσεως και δαπάνης, καθΌιον- 
δήποτε τρόπον εγειρομένων εκ, ή σχετιζομένων με, την 
προρρηθείσαν ΣΥωβΑΣΙΝ. Η παρούσα Απαλλαγή δεν συιιπεοιλαμβά- 
νει απαιτήσεις τον ΑΝΑΔώΑΟΥ όση υποβληθεί σας υπό του 



















ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ 



ΑΝΑΔΟΛΟΥ εις τον ΕΡΓΟΔΟΤΗΝ μέχρι της ημερομηνίας της 
υποβολής της παρούσης ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ* σλλά μη ειεέτι. διάκονο¬ 
ν*· σθεί σας, συμφώνως προς συνημμένην κατάστασιν. 

21 Σ ΠΙΣΧΩΣΙΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΟΝ, ο ΑΝΑΔΟΛΟΣ διέταξεν όπως το 
Λαρίν έγγραφον υπογραφεί υπό του δεόντως εξαυσι οόοτημέ- 
νου υπαλλήλου του, σήμερον .. . 


(ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΔΡΑΓΙΣ) 


Επωνυμία Αναοόχου 


■ ϋΑΡΑΡΤΡ^Α .1 ΑΡΘΡΟΥ 10 

' Ώ03£^ΜΙ3£ΑΒβ£υ 

Το ΔΡαχμικό τμήμα του ΣΥιοΒΑΤΙΧΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ θα αναπροσαο- 
μοσθεί συμφώνως προς τον κατωτέρω τύπον:- 

Ρ γ ?ο (0,10 / 0,90 ( 0,26 Μ_ / 0,07 / 0,67 Σ_ X ^ )) 

Ηο Ρο Ιο ΑΟ 


Ρ - Αναπροσαρμοσθέν Τίμημα δια πρόοδον όιαρκούντος του 
μηνός εκτελέσεως 

ρο - Συμβατικόν τίμημα ως τον Ιανουάριον 1950 
Μ - Δαπάνη Ημερησίας Μισθώσεως των Μηχανημάτων των συμ- 
περίλαμβάνομένων εις τον κάλαθον ως κατωτέρω διαρ— 
χοόντος του εξαμήνου της εκτελέσεως των εργασιών. 


Κάλαθος Μηχανημάτων 

ΒΟΕΙΤΟ 22Ε 09 ως ΑΪΒΟ 428 

Αεροσυμπιεστής ΙόΟ ΟΡΜ ως ΑΤ20 407 

Εκσκαφεός 1,5 ΟΥ ωζ ΑΤ20 406 

0ΗΑ02Η ως αΙ30 401 

Ανατρεπόμενο «ορτηγό 17 Τ. ως ΑΓΥ3 461 


Γερανός 20 Τ. 


ως ΑΤΑ3 325 


τ.£. = 0,20 . (ΑΙΒΟ 428) / 0,10 . (ΑΏΟ 407) 4 0,20 . 

(ΑΤ30 40ό) / 0,10 . (ΔΤΕΟ 401) 4 0,20 . (ΑΓΥ3 401) 
/ 0, 20 . ' (ΑΓΔΕ 325) 

Δο - ως ανωτέρω αλλά δια το Ιον Εξάμηνον 1590 

Ρ · Τιμή Πετρελαίου ΠΙΕ5ΞΣι δια αυτοκίνητα, εξαρτήμα¬ 

τα, παραόιδομένου εις τους σταθμούς Αντλήσεως Αε— 

Υπουργείου 

ρίου εκτός Αττικής, ως χαθωρίσθη υπό του/Εμπομίου 
δια τον μήνα εκτελέσεως της εργασίας. 

Ρο - ως άνω αλλά δια τον Ιανουάριον 1990· 

I - Δείκτης ημερομισθίου (γενικός) ως εόημοσίεόθη υπό 
της Στατιστικής Υπηρεσίας του ΙλΑ και αφορών τον 
μήνα της εκτελέσεως της εργασίας 
Ιο - ως άνω αλλά δια τον Ιανουάριον 1990 
Α - (επιβάρυνσις) του κόστους του ημερομισθίου του ΙΚα 
ως κονδόλιον 2, του Πίναχος Αΐ των Πρακτικών της 
Επιτροπές Διαπιστώσεις των τιμών Δημοσίων Έργων 
δια το εξάμηνον της εκτελέσεως της εργασίαςΓ 

ΑΟ - ως άνω αλλά δια το Ιον εξάμηνον 1590. 


£νώσε^_^ναδό^ου των σνν^κών ,άια τη ν_ ε κτέλε σιν _ του ΕΡΓΟ Υ 

II ·Ι.-· £νοεικτικώς και μόνον και όχι όεσμεύοντα συαβατ·.- 
κώς τον ΕΡΓΟΔΟΤΗΝ, ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ κατέστησε οιαθέσι¬ 
μά εις τον ΑΝΑΔΟΛΟΝ, προ της υποβολής της προσφο¬ 
ράς, τοιαότα στοιχεία επί γαιοτεχνικών, μετεωρολο¬ 
γικών συνθηκών του εδάφους επι φανεί ας και υπεδά¬ 
φους, ως και πληροφορίας επί κατασκευών κειμένων 
απ"ευθείας (αμέσως) άνωθι ή πέριξ του ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ, 
και υπογεώ»ν δ ικτόων, που είχε εις την κατοχήν του 
ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ εκείνην την εποχήν και εσχετίζοντο με 


0 ΑΝΑΔΟΛΟΣ δηλοί και αναγνωρίζει ότι έχει προβεί 
εις ίδιον αυτού έλεγχον (εξέτασιν) και ερμηνείαν 
των τοιοότων στοιχείων ως και όλων τωΥ λοιπών στοι¬ 
χείων που εθεώρησε απαραίτητα εν σχέσει με το 2?Γ0- 
ΤΑΞΙΟΝ και τα πέριξ αυτοό και την κατασκευήν του 
ΕΡΓΟΥ, και ο αΝΑΔΟΛΟΣ δηλοί ότι έχει απολύτως ιλο: 
νοποιηθεί προ της υπογραφής της ΣΥ^3ΑΣ3ί2Σ ως προς 
την όιαμόρψωσιν και φύσιν αυτών, ουμπεριλαμβανο- 


(α) των συνθηκών του εδάφους επιφανείας και του 
• υπεδάφους, 

(Ρ) των γαιοτεχνιχών και μετεωρολογικών συνθηκών, 
(γ) της εχτάσεως και φύσεως του ΕΡΓΟΥ χαι των υλι¬ 
κών των απαραιτήτων δια την εκτέλεσιν και ολο- 
κλήρωσιν του ΕΡΓΟΥ χαι την θεραπείαν οιωνδήποτε 
εκεί 2ΔΑΒΣ ϊ 2 ΩΝ, 

(δ) των μέσων προσβάσεως εις το ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ και το. 
κατάλυμα . το οποίον ενδέχεται να χρειασθεί και 
εν γένει, ότι έχει λάβει όλας τας απαραιτήτους 
πληροφορίας, άνευ οιουόήποτε περιορισμού ως προς 
τους κινοόνους, απροβλέπτους καταστάσεις και όλες 
τις λοιπές συνθήκες αι οποίαι ενδέχεται να επηρεά¬ 
σουν ή θίξουν το ΣΥΜ3ΑΤΙΚ0Ν ΤΙΪΕιίΑ και την ημερο¬ 
μηνίαν ΠΕΡΑΤΩΣΕΩΣ των λΗΧ ΑΝΟΔΟΓΙ ΧΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. 
Οΐαδήποτε αδυναμία του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ να ανακαλύψει 
ζητήματα τα οποία ενδέχεται να θίξουν το ΕΡΓΟΝ, 
το ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΝ ΤΙΜΗΜΑ και την ιρογραμματι σθείσάν 
• ημερομηνίαν ΠΕΡαΤΩΣΞΩΣ των ϋΕΑ ΑΝΟΔΟ ΓΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, 

. Οεν θα απαλλάσσει τον αΝΑΔΟΛΟΝ από των εκ -της ΣΥίί- 
ΒΑΣΕΩΣ απορρεουσών υποχρεώσεών του. Δια τούτο ο 
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ δεν θα εξουσιοδοτήσει (επιτρέψει) οιαν- 
δήποτε ΜΕΤΑΒΟΛΗΝ διά τοιούτον λόγον. 


12.Ι·- 0 ΑΝΑΔΟΛΟΣ δηλοί ότι έχει διαπιστώσει την ορθότητα 
και επάρκεια των τιμών των αναφερομένων εις τον 
ΠΙΝΑΚΑ ΤΙΜΩΝ, άπαααι των οποίων, εκτός καθ'ώ μέτρω 
άλλως πως ρητώς προβλέπεται εις την ΣΥ..ΔΑ2ΙΝ, κα¬ 
λύπτουν όλας τας εκ της ΣΥΔΒΑΣΕΩΣ υποχρεώσεις του 
(συμπεριλαμβανομένων των σχετικών με την προμή¬ 
θειαν αγαθών, υλικών, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ (ΡΙΑΝΤ) ή 
υπηρεσιών ή απροβλέπτων εξόδων) και άπαντα τα ζη¬ 
τήματα και πράγματα που είναι απαραίτητα δια την 
ενδεδειγμένην εκτέλεσιν και περάτωσιν του ΕΡΓΟΥ 
και θεραπείαν (αποκατάστασιν) οιωνδήποτε ΣΛΛΕΙΥΕΩΝ 
(ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ). 


13.1. - 0 ΑΝΑΔΟΧΟΣ όφείλει, εντός τριάντα (30) ημερών από 

της ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΝΑΡΕΕΩΣ να υποβάλει εις τον ΜΗΧΑ¬ 
ΝΙΚΟΝ δια την συγκατάθεσιν αυτού λεπτομερές πρόγραμ¬ 
μα δια την εκτέλεσιν του ΕΡΓΟΥ συμφώνως προς το 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ· Η συγχατάθεσις του ΜΗ-ίΑΝΓΚΟΥ δέον 
όπως δοθεί εντός όέκ®-πέντε (1$) ΗΜΕΡΩΝ. 0 ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
οφείλει, οσάκις ζητηθεί υπό του ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, να παρά¬ 
σχει ΕΓΓΡΑΩΩΣ γενικήν περιγραφήν των διευθετήσεων 
και μεθόδων που ο αΝΑΔΟΛΟΣ προυτίθεται να υιοθετή¬ 
σει δια την εκτέλεσιν του ΕΡΓΟΥ. 

Το ρησέν πρόγραμμα θα καθορίζει χιλιομετρικούς 
δείκτες της προόδου του ΕΡΓΟΥ που θα εκτελεσυούν 
υπό του ΑΝΛΔΟΧΟΥ εντός ενός έτους από της ενάρξέως 
της προπαρασκευής της ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΟΔΟΥ (Πλάτους Ελευ— 
θέρας Δίεκεύσεως), συμφώνως προς το ΛΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΗ-ΐΑ, 
δια να δυνηθεί ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ/ΔΕΧΑΝΙΧΟΣ να ελέγχει την 
έγκαιρον εκτέλεσιν του ΕΡΓΟΥ. 

Αναθε ωρηθέν Πρόγραμμα 

13.2. - £άν οποτεδήποτε η πραγματική πρόοδος του ΕΡΓΟΥ δεν 

είναι σύμφωνος προς το πρόγραμμα δια το οποίον συγκα- 
τάθεσις έχει δοθεί ουνάμει της Παραγράφουί3.1, ο 
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ΑΝ ΑΔΟΛΟ Ζ οφείλει να εκπονήσει, κατόπι.ν αιτήσεις του 
·,.νχ4 Μ ΤΪΓ ΩΤ γ αναθεωρΐ}θέν πρόγραμμα εικονίζον τας τρο¬ 
ποποιήσεις και τας ενεργείας και μέτρα θεραπείας που 
είναι απαραίτητα δια να εξασφαλισθεί η περάτωσις του 
ΕΡΓΟΥ εντός του ΛΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Το τοιοότον αν α - 
θεωρηοέν πρόγραμμα θα υποβληθεί εις τον ΙΏΛΑΝΙΧΟΝ 
εντός δεκα-τεσσάρων (14) ΕώΕΡΏΝ από της ημέρας της 
αΐτήσεώς του, με αντίγραφο ν εις τον ΕΡΓΟΔΟΤΗΝ. 

Υπ οβληθησομένη ^κτίαησις Ροής Μετρητών 

13.3.- 0 ΑΝ ΑΔΟΛΟΣ ο*είλει, εντός εξήντα (6ο) ΗΜΕΡΟΝ από της 
ημερομηνίας της υπογραφής της ΣΥΛΒΑΣ32Σ να υποβάλει 
εις τον ί,ΗΛΑΝίΚΟΝ, με αντίγραφου εις τον ΕΡΓΟΔΟΤΗΝ, 
προς ενημέρωσίν του, λεπτομερή εκτίμησιν ετησίας 
ροής μετρητών, ανά τριμηνίαν, όλων των προς τον 
ΑΝΑΔΟΛΟΝ πληρωμών, ως εξάγεται εκ της εκτιμηθείσης 
προόδου του ΕΡΓΟΥ και εάν οότω ζητηθεί από τον 
ΑΝΑΔΟΛΟΝ οφείλει οότος να υποβάλει μεταγενεσ^έρως 
αναθεωρημένας εκτιμήσεις ροής μετρητών. 

Ο ' Ανάοοχος δεν Απαλλάσσεται των Καθηκόντων ή ευθυνών 

Χ4.Ι*- ϊί υποβολή προς και συγκατάθεσις υπό του ΙϋΛλΝΙΣΟΥ 
των τοιούτων προγραμμάτων συμφώνως προς το ανωτέρω 
'ΐρθρον 13 ή της υποβολής των τοιοότων εκτιμήσεων 
ροής μετρητών δεν θα απαλλάσσει τον ΑΝΑΔΟΛΟΝ από 
οιωνόήποτε των εκ της ΣΥϊέΒΑΣΕΩΣ καθηκόντων ή ευθυνών 
αυτοά. 

Ε πίρλεψις Αναδόχου 

Ι5.Ι.-0 ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει ν® παρέχει πάσαν απαραίτητον επί- 
βλεψιν όιαρκούσης της εκτελέσεως του ΕΡΓΟΥ και επί 
τοσσότον μετέπειτα χρόνον ως ο αιηχαΝΙΛΟΣ ήθελε θεω¬ 
ρήσει απαραίτητον δια την ενδεδειγμένην εκπλήρωσιν 
των εκ της ΣΥΗΒΑΕΕ3Σ υποχρεώσεων του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 0 
ΑΝ ΑΔΟΛΟΣ, ή αρμόδιος και εξουσιοδοτημένος αντιπρό¬ 
σωπος εγχριθείς υπό του ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, η έγχρισις του 
οποίου δόναται οποτεδήποτε να αποσυρθεί (αρθεί), 
οφείλει να αφιερώσει ολόκληρον τον χρόνον του εις 
την επίβλεψιν του ΕΡΓΟΥ. 0 τοιοότος εξουσιοδοτημέ¬ 
νος αντιπρόσωπος θα κατέχει ευχερώς την ΑΥΤ^ικήν 
γλώσσα, και θα λαμβάνει, εκ μέρους του ΑΒΑΔΟΛΟΤ, 
οδηγίας από τον &2ΛΑΝΙΣ0Ν ή, συμφώνως προς τας δια¬ 
τάξεις του "Αρθρου 2, τον ΑΝΤΠΙΡΟΣ2Π0Ν του ΚΛΙΝΙΚΟΥ. 
Εάν η έγκρισις του αντιπροσώπου αρθεί υπό του ΜΗΧΑ¬ 
ΝΙΚΟΥ, ο αΝΑδΟΛΟΣ οφείλει πάραυτα να απομαχρόνει τον 
αντιπρόσωπον από το 2ΡΓ0Ν και οφείλει να μην απασχο¬ 
λήσει αυτόν και πάλιν μετέπειτα εις το 3ΡΓ0Ν υπό 
οιανόήποτε αρμοδιότητα και να αντικαταστήσει αυτόν 
με άλλον αντιπρόσωπον της ετκρίσεωο του Γ<ΗΛΑίϊΙλΟΥ. 

Η τοιαότη αντικατάστασις οεν υα καθυστερήσει περισσότε¬ 
ρόν του ενός (I) μηνάς. 

Υ πάλληλοι ^ναΟόχου 

Ι6·Σ— 0 ΑΝΑΔΟΛΟΣ οέχεται να προσλάβει όσο το δυνατόν πε¬ 
ρισσότερον Ελληνικό προσωπικόν και να εκπαιδεύσει 
το εν λόγω προσωπικόν οια τον ανωτέρω σκοπόν. 

0 Μηχανικός έχει την ευχέρειαν να Ε ν αντιουτα ι 

16.2.- 0 λΗΙΛΝΙΚΟΣ θα έχει την ευχέρειαν να εναντιοόται 
και απαιτήσει από τον λΝΑΔΟΧΟΝ να απομακρύνει πά¬ 
ραυτα από το ΕΡΓΟΝ οιονοήποτε προμηθευθέν υπό του 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ πρόσωπο ν το οποίον, κατά την γνώμην του 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, (Λίμπεριφέρεται κακώς, ή είναι αναρμόδιον 
ή αμελές κατά την προσήχουσαν εκτέλεσιν των καθη¬ 
κόντων του, ή η παρουσία του οποίου εις το 2ΡΓ0- 
ΤΑΕΙΟΝ θεωρείται άλλως υπό του ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ανεπιθύ¬ 
μητος, και εις το τοιοΰτον πρόσωπον δεν θα επιτραπεί 
να εργαστεί και πάλιν εις το 2ΡΓ0Ν άνευ της εγγρά¬ 
φου συναινέσεως του ΙΣΗΑΑΝΙλΟΥ. Οιονόήποτε οιίτω απο- 
μαχρυνθέν εκ του ΕΡΓΟΥ πρόσωπον θα αντίκαθίσταται 
ευθύς ως είναι δυνατόν. 


Iκ ανόττ,ς Γλώσσης του Επι ρλ έποντος Προσ ωπι κού 
Ιό.3.- Γο Επιρλέπον Προσωπικόν του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και του ΜΗΧΑ¬ 
ΝΙΚΟΥ θα έχει λειτουργικές (ολίγες) γνώσεις της 
Αγγλικής Γλώσσης· 

χ7·Ι·- 0 ΑΝΑΔΟΛΟΣ θα είναι υπεύθυνος δια: 

α·- την ακριβή έναρξιν των Εργασιών εν σχέσει με την 
κεντρικήν γραμμήν του χάνδαχος ταυ αγωγού την 
χαραχθείσαν υπό* του ΔΗΛαΝΙΚΟΥ και οιαδήποτε άλλα 
αρχικά σημεία, γραμμές και επίπεδα αναφοράς δο- 
θέντα υπό του ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΣ» 
β.- την ορθότητα, υπό την επιφύλαξιν των ανωτέρω ανα- 
φερομένων, της θέσεως, επιπέοων, διαστάσεων και 
ευθυγραμμίσεων όλων των τμημάτων του ΕΡΓΟΥ, και 
γ.- την προμήθειαν όλων των απαραιτήτων εγγράφων, 
συσκευών και εργατικών χειρών εν σχέσει με τας 
ανωτέρω ευθΰνας. 

Εάν, οποτεδήποτε όιαρκούσης της εκτελέσεως του ΕΡΓΟΥ, 
οιονοήποτε σφάλμα παρσυσιασθεί εις την θέσιν, επίπε- 
οα, διαστάσεις ή ευθυγράμμι σι ν οιουδήποτε τμήματος 
του ΕΡΓΟΥ» συμφώνως πρός διάταξιν του ΑΝΑΔΟΛΟΥ, ο 
ΑΝΑΔΟΛΟΣ. παρά του οποίου εζητήθη υπό του ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
να πράξει ούτω οφείλει, ιώίαις αυτού δαπάναις, να 
διορθώσει το τοιούτον σφάλμα με πλήρη ικανοποίησιν 
του &ΗΛΑΝΙΚ0Υ, εκτός εάν το τοιούτον σφάλμα φασίζε¬ 
ται εις την ανακριβή (μη ορθήν) χάραξιν του χάνόα- 
κος του αγωγού υπό του ΐίίΛΑΝΙΖΟΥ ή ανακοιβή στοι¬ 
χεία παρασχεθέντα ΕΓΓΡΑΦΑ £ υπό του λιΗ ΛΑΝΙΧΟΥ. οπότε, 
θα ισχύσουν αι διατάξει ε της Παραγράφου 51.2 του πα¬ 
ρόντος. 

0 έλεγχος υπό του μΗΧαΝΙΚΟΥ οιασδήποτε χαράξεως ή 
οιασοήποτε γραμμής ή επιπέδου δια τα οποία ο ΑΝΑΔΟ- 
ΛΟΣ είναι υπεύθυνος εν ουοεμιά περιπτώσει θα απαλ¬ 
λάσσει τον ΑΝΑΔΟΛΟΝ από της ευθύνης του δια την ακρί¬ 
βειαν αυτών και ο ΑΝΑΔΟΛΟΣ οφείλει να προστατεύσει 
προσεκτίκώς και διατηρήσει όλα τα σημεία ισοπεόώσεως 
(Β3Η(2£-ϋΑΕΚ5), εργοταξ ιαχές-τροχ ιέ ς, γραμμήν χάνδα- 
κος, στόλους χωρογραφήσεως, πασσάλους και λοιπά 
πράγματα χρησιμοποιούμενα κατά την έναρξιν του ΕΡΓΟΥ. 

Γεωτρήσεις και Ερευνητικοί Εκσκαφαί 

18 . 1 .- 2άν, οποτεδήποτε διαρχούσης της εκτελέσεως του ΕΡΓΟΥ, 
ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Οιτήσει από τον ΑΝΑΔΟΛΟΝ να κάμει γεω¬ 
τρήσεις ή διεξάγει ερευνητικάς εχσχαφάς εκτός του 
ΑΝΠΚΕΙαΚΝΟΥ του ΕΡΓΟΥ, τούτο θα υπάγε:αι εις οδηγίαν 
ΜΕΤΑ ΒΟ ΛΗ Σ συμφώνως προς τα "Αρθρα 50,* 51 και 52 του 
παρόντος. 

Α σφάλεια και προστασία του Περιβάλλοντος 

Ι9.Ι-- Καθ'όλην την εκτέλεσιν και οκοκλήρωσιν του ΕΡΓΟΥ και 
την διόρθωσιν οιωνόήποτε 3Δ-.Ε?30Ν (ΕΔαΊΤΟΜΑΓΟΝ, ΑΤΕ¬ 
ΛΕΣ 2 Ν) τούτου ί¬ 
α.- 0 αΝΔΔΟΧΟΣ. οι υπεργολάβοι αυτού, υπάλληλοι, 

αντιπρόσωποι και εχδοχείς, όιαρκούσης της εκτε¬ 
λέσεως του ΕΡΓΟΥ θα συμ^ορφούνται προς και θα 
ελέγχωνται και διέπωνταω εκ των κανύνων ασφα¬ 
λείας των προβλεπομένων εις τας Π?0 ΔΙαΓΡα 2ΑΣ 
και λοιπών κανονισμών σιωνοήποτε αρχών της Ελλάδος 
ήδη εν ισχύτ ή πρόκειται να ισχύσουν καθ'όλην την 
εκτέλεσιν του ΕΡΓΟΥ, ως και εκ των κανόνων ασφα¬ 
λείας και λοιπών κανονισμών του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ, 
β.- 0* ΑΝΑΔΟΛΟΣ θα είναι πλήρως υπεύθυνος δια την ασφά¬ 
λειαν την σχετικήν με το ΕΡΓΟΝ και όιαρκούσης της 
εκτελέσεως αυτού και την περιουσίαν του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ 
και των μετ'αυτού συνεργαζομένων εταιρειών, δια να 
προστατευθεί το ΕΡΓΟΝ και η περιουσία του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ, 
9 ων μετ'αυτού συνεργαζομένων εταιρειών, του λΝΑΔΟ- 
ΛΟΥ και των υπαλλήλων και της περιουσίας των υπ'.σ- 
γολάβων αυτού, και τρίτων και της περιουσίας αυτών. 
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0 ΑΧΑΔΟΧΟΣ θα εςασφαλίζει την ενημέρωσιν και τήρη¬ 


σήν χαι συμμόρφωσήν των υπαλλήλων του και Των υπαλ¬ 
λήλων των υπεργολάβων του προς τους ρηθέντα κανο- 

·, νισμούς. 

γ,- 0 ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα εξασφαλίζει ότι. όλα τα εργαλεία 

κατασκευής χαι. εξοπλισμός και πρασωριναί εγκατα¬ 
στάσεις.χαι λοιπά είδη χρησιμοποιούμενα όια την 
επίτευξιν του ΕΡΓΟΥ είτε ιδιόκτητα, μισθωμένα ή 
άλλως πως προμηνευοέντα υπό του ΛΝΑΔΟΧΟΥ είναι 
εις ασφαλή, υγιά και καλήν κατάστασιν χαι ικανά 
να εκτελέσουν τας λειτουργίας όια τας οποίας προορί¬ 
ζονται. 

ό.- 0 ΑΠΑΔΟλυΣ δέχεται ότι εις την περίπτωσιν που 
οιοσοήποτε των υπαλλήλων του, υπεργολάβων, και 
αντιπροσώπων του, παραβιάσει οιονδήποτε των τοι- 
ο ύ των κανόνων και κανονισμών ή καθ'οι ονδήκοτε τρό¬ 
πον ενανπιωθεί είτε εις τον ΕΡΓΟΔΟΊΗΝ είτε εις 
οιανοήποτε των ρηθεισών αρχών εν Ελλάδι, ο λΝΑΔΟ- 
ΧΟΣ οι^είλει τη αιτήσει του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ να απομακρό- 
νει τους ταιοότους υπαλλήλους, υπεργολάβσυς και ■ 
αντιπροσώπους από το 2ΡΓ0ΤΛ2Ι0Ν πάραυτα άνευ οιασ- 
οήποτβ οαπάνης οια τον ΕΡΓΟΔΟΤΗΝ ή και να όιαχόψει 
πάραυτα το τμήμα του 3ΡΓ0Υ το μη εκτελεσθέν συμφώ- 
νως προς τους ανωτέρω κανόνας. 0 ΑΝΑΔΟΧΟ Σ θα υπο- 
• οείξει μεταξύ των προσώπων των τοποθετηθέντων 
υπ'αυτού εις το ΕΡΓΟΤΑΧΙΟΝ έναν μηχανικόν ασφαλεί¬ 
ας πλήρους απασχολήσεως δι'εχάστην έκτασιν ο οποίος 
θα είναι υπεόθυνος οια την συμμόρφωσιν προς τους 
ανωτέρω αναφερομένους κανόνας ασφαλείας και κανο¬ 
νισμούς και να αιτήσει χαι λάβει άλας τας σχετιχάς 
με τους ανωτέρω κανόνας ασφαλείας και κανονισμούς - 
αοείας εργασία^ όταν χρειαστούν. Οι μηχανικοί 
ασφαλείας θα είναι μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
της Ελλάδος, 

ε·- 0 ΑΝΑΔΟΧΟ Σ οφείλει να μεριμνά πλήρως όια την ασφά¬ 
λειαν όλων των προσώπων των ευρισκομένων εις το 
ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ» και να τηρεί το 2ΓΓ0ΤΑΣΙ05 (καθ'όσον 
χρόνον τούτο είναι υπό τον έλεγχόν του) και το 
ΕΡΓΟ# εις κατάλληλον τακτικήν χατάστασιν προς απο¬ 
φυγήν χινόόνου όια τα τοιαότα πρόσωπα. 

σχ.- 0 ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να παράσχει χαι διατηρήσει ι- 
όίαις αυτοό δαπάναΐς όλα τα φώτα, φρουρές, περί- 
φραξιν και προειδοποιητικά σήματα, όταν και όπου 
είναι απαραίτητον ή απαιτείται από τον ΜΗΧΑΝΙΚΟΝ 
ή από οιανδήποτε δεόντως συγκροτηθείσαν αρχήν, 
δια την προστασίαν του 2ΡΓ0Γ ή όια την ασφάλειαν 
και ευκολίαν (όίευκόλυνσιν) του κοινού ή τρίτων. 
ζ,-0 ΑΝΑΔΟΧΟΙ οφείλει να λάβει άπαντα τα μέτρα συμφώ- 
νως προς τον 0ΟΜΗΓ· τ«ί ΠΡ0ΔΐΑΓΡΑ«ΑΣ. και τους οι¬ 
κείους χανόνας και Οδηγίας (Ντιρεκτίβες) δια την 
προστασίαν του περιβάλλοντος εις και εκτός του 
ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ >ιαι οια την αποφυγήν βλαβών ή ζ.-,μιών 
εις πρόσωπα ή περιουσίαν του δημοσίου ή τρίτων 
απορρεουσών εκ ρυπάνσεως, θορύβου ή άλλων αιτίων 
εγειρομένων συνεπεία των μεθόδων του λειτουργίας. 

η,- Εάν δυνάμει του 'Αρθρου 29.1 του παρόντος ο ΕΡΓΟ¬ 
ΔΟΤΗΣ οφείλει να προσλάβει άλλους Εργολάβους εις 
το ΕΡΓΟΤαΪΙΟΝ οφείλει να ζητήσει από αυτούς να με- 
ριμνήσαυν εξ ίσου δια την ασφάλειαν και αποφυγήν 
του κινδύνου, Εάν ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ διεξάγει εργασίας 
εις το ΕΡΓΟI.1*105 με τους ιδίους αυτού εργάτας 
ή και άλλους Εργολάβους θα είναι υπεύθυνος όια τον 
συντονισμόν των τοιοότων έργων μεταξύ των διαφόρων 
εργολάβων και να αφήσει τον ΑΝΑΔΟΧΟΝ ανενόχλητον 
εν τη εχτελέσει των συμβατικών του υποχρεώσεων. 



20.1»- 0 ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα ευοόνεται πλήρως δια την επιμέλειαν 

(μέριμνα, φροντίδα) του ΕΡΓΟΥ, τα υλικά και 3ΓΪΑΪΑ- 


ΣΤλΠΝ που ααρεόόθησαν εις αυτόν προς ενσωμάτωσιν 
από της ^ΕΡΟίΗΝίΑΓ ΕΝΑΡξΕΩΣ μέχρι της ημερομηνίας 
εχόόσεως του ΠΙ ΣΤ0Π0Ι3ΤΙΧ0Γ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ 
(ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ) όταν η ευθύνη της ρηθείσης επιμελείας 
μεταβιβασθεί εις τον ΕΡΓΟΔΟΤΗΝ. 

0 ΑΝΑΔΟΑΟΣ θα ευθύνεται πλήρως δια την επιμέλειαν 
(μέριμνα, φροντίδα) οιωνδήποτε. εκκρεμουσών εργα¬ 
σιών και υλικών και ΕΓΖΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ προς ενσωμάτωσιν, 
δια τα οποία αναλαμβάνει την υποχρέωσιν να τα περα¬ 
τώσει όιαρχοόσης της Περιόδου Εγγυήσεως μέχρις ότου 
τα εν λόγω εκχρεμοόντα έργα (εργασίαι) ολοκληρωθούν. 

Ευ θύνη Αποχαταστάσεως Απωλειών ή Ζημιών 

20.2.- Εάν οιαδήποτε απώλεια ή ζημία λάβει χώραν εις το 

3ΡΓ0Ϊ» ή εις οιονδήποτε τμήμα αυτού, ή υλικά ή ΕΓΚΑ¬ 
ΤΑΣΤΑΣΗΝ (ΕΙ,αΝΤ) προς ενσωμάτωσιν, όιαρκούσης της 
περιόδου δια την οποίαν ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υπεύθυνος 
δια την επιμέλειαν (μέριμνα, φροντίδα) αυτού, εξ 
οιασόήποτε απολύτως αιτίας, πλην των κινδύνων των 
οριζομένων εις την Παράγραφον 20.4, ο ΑΝλΔΟ-ίΟΣ 
οφείλει, ιδίαις αυτού οαπάναις άνευ περιορισμού, 
να αποκαταστήσει την τοιαύτην απώλειαν ή ζημίαν εις 
τρόπον ώστε τα ΗΟΝΙΖίΑ ΕΡΓΑ να συμμορφούνται απύ πά- 
σης απύψεως με τας διατάξεις της ΣΥΑ3ΑΣΕ2Ε κατά τρό¬ 
πον ικανοποιητικόν δια τον ϋΗΧΑΝΙΚΟΝ· 

0 ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα είναι επίσης υπεύθυνος δια οιανδή¬ 
ποτε απώλειαν ή ζημίαν (βλάβην) του ΕΡΓΟΥ πραχλη- 
θείσαν υπ'αυτού δια τον σκοπύν της συμμορφώσεως με 
τας εκ του 'Αρθρου 49 του παρόντος υποχρεώσεις του. 

Απώλεια ή ζημία Οφειλομένη εις τους Κινδύνους του ΕΡγοδότου 

20·3·- Εις την περίπτωσιν οιασδήποτε τοιαύτης απωλείας ή 
ζημίας λαβούσης χώραν εξ οιωνδήποτε των κινδύνων 
των οριζομένων εις την Παράγραφον 20.4, ή εν συν¬ 
δυασμό) με άλλους κινδύνους, ο ΑΝΑΔΟΧΟ2 οφείλει, εάν 
και καθ'ώ μέτρω απαιτείται υπό του ΗΗΑΑΝΙΥΟΥ, να 

αποκαταστήσει την απώλειαν ή φμίαν και ο ϊ,ΕΧΑΝΙΧΟΣ 
(προσδιορίσει) 

οφείλει να ορίσει/ένα πρόσθετον ποσόν εις το- ΓΥΪΪ3Α*· 
ΤΙΚΟΝ ΤΧϋΗ-ΐΑ συμφώνως προς το 'λρθρον 52, και οφεί¬ 
λει να γνωστοποιήσει τούτο καταλ^λως εις τον αΝΑΔΟ- 
ΧΟΝ» με αντίγραφον εις τον ΕΡΓΟΔΟΤΗΝ· Εις την πε- 
ρίπτωσιν του συνδυασμού των κινδύνων ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ και 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ των προκαλούντων την απώλειαν ή ζημίαν 
οιοσδήποτε νσιούτος προσόιορισμδς θα λαμβάνει υπ' 
όψει την αναλογικήν ευθύνην του αΝΑΔΟΧΟΤ και του 
ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ. 

Κ ίνδυνοι Εργοδότου 

20.4.- Οι κίνδυνοι του ΕΡΓ^ΟΤΟΥ είναι οιαδήποτε ζημία εις 

τα ώΟΝΙϋΑ ΕΡΓΑ ή Τμήμα αυτών, ήδη εκτελεσθέντα, οψει- 
λομένη εις:- 

α.- Πολεμικός εχθροπραξίας (είτε εκηρύχθη πόλεμος 
είτε όχι), εισβολήν, ενέργειαν αλλοδαπών εχθρών 
ή τρομοκρατικήν πράξιν. 

β.- Ανταρσίαν, επανάστασιν, εξέγερσιν, ή στρατιωτι¬ 
κήν ή σφετεριστικήν δύναμιν, ή εμφύλιον πόλεμον, 
γ.- ίονιστικάς ραδιενεργίας, ή μόλυνσιν εκ ραόιενερ- 
γείας από οιονδήποτε πυρηνικόν καύσιμον, ή από 
οιαδήποτε .πυρηνικά υπολείμματα εκ της καύσεως 
πυρηνικού καυσίμου, ραδιενεργούς ταξικής εκρη¬ 
κτικής ύλης, ή άλλων επικινδύνων ιδιοτήτων αιαυ- 
δήποτε εκρηκτικού πυρηνικού συγκροτήματος, ή 
πυρηνικού συστατικού αυτού, 
δ.- Την χρήσιν ή κατοχήν (ΟΟΟΙΙΡΑΤΙΟΝ) υπό του ΕΡΓΟ¬ 
ΔΟΤΟΥ οιουδήποτε Εώϋ,ΑΤΟΣ ή ί*Ιίρ°σς των ΝΟΝΙ^ΩΝ 
ΕΡΓΩΝ, εκτός ως ενδέχεται να προ βλέπεται υπό της 

ςγιαβαςεος· 

ε.- Την μελέτην (σχεοίασιν) του ΕΡΓΟΥ πλην'οιουόή- 
ποτε μέοους της υποβληθείσης υπό του Α'-ΑΔΟΧΟΥ 
μελέτης. 


φΕΚίϋ 
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στ.- Π ν ποιότητα των υλικών των προυηθευνέντων υπό 
του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ· 

21. 1 ·“' βπαντες οι. Κίνδυνοι Α νεγέοσεω ς 

Χωρίς να περιορίζει τας εκ της ΣΥί3ΑΣ2ΩΣ υποχρεώσεις 
και ευθίνας του, ο Α.;ΑΔ0Χ0£ οφείλει να ασφαλίσει 
ιόίοις αυτού εςόδοις το ΕΡΓΟ» και 2ΓΧΑΙΑΣΤΑΣΙΝ (ΡΙλΝΤ) 
και τα υλικά επ'ονόματι του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, εις την αξίαν 
αντικαταστάσεώς των κατά οιασδήποτε απωλείας, ζημίας, 
ή κινδύνου εξ οιασοήποτε απολίτως αιτίας συμπεριλαμβα- 
νομένης της ανωτέρας βίας, με εςαίρεσιν των κινδύνων 
των αναφερομίνων εις την Παράγραφον 20-4 ανωτέρω, 
μέχρι της ημερομηνίας εκώόσεως του ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 
Π ΙΌ Σ2ΪΏΓΛΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ (ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ) * 

Το ανωτέρω ασφαλιστήριου θα κατονομάζει τον ΕΡΓΟΔΟ¬ 
ΤΗΝ* τους υπεργολάβους του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, τους ΠΡομηθευτάς 
και τους Υπεργολάβους των ως συ νασφα·Μ ζο μένους. 

Δεν θα επιτραπεί-*εις τον ΑΝΑΔΟΧΟΝ να αρχίσει εργασίας 
εις το ΕΡΓΟΤΑ2ΙΟΝ εάν δεν έχει ασφαλι σθεί ως άνω. 

21.2. - Ε υθύνη έναντι Τρίτων ■ 

Προτού αρχίσει το ΕΡΓΟΝ» ο ΑΝΑΔ0Χ0Σ οφείλει να ασφαλι- 
σθεί κατά πάσης απωλείας, βλάβη ζ ή κακώσεων που ενδέ¬ 
χεται να προκληθούν εις οιανόήποτε περιουσίαν (συμπε- 
ριλαμβανομένης εκείνης του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ και των μετ'αυτσό 
συν εργαζομένων εταιρειών και της γ ειτνι αζούσης εις 
το ΕΡΓΟΤΑαΙΟΝ περιουσίας) ή εις οιονόήποτε ποόσωπον 
/■συμπεριλαμβανομένου οιουόήποτς υπαλλήλου του ΕΡΓΟΔΟ¬ 
ΤΟΥ και του ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ.) εξ ή εγειρομένων εκ της εκτε- 
λέσεως του ΕΡΓΟΥ δυνάμει της ΣΥϊκΒΑΣΕΩΣ. 

Ο αναδΟΧΟΣ οφείλει να υπερασπισθεί, αποζημιώσει και 
απαλλάξει τον ΕΡΓΟΔΟΤΗΝ από πάσης απώλειας και απαι- 
τήσεως δια τον θάνατον ή τον τραυματισμόν οιουόήποτε 
προσώπου ή ααά απωλείας ή ζημίας εις οιανόήποτε πε¬ 
ριουσίαν, που ενδέχεται να εγερθεί εκ η συνεπεία του 
ΕΡΓΟΥ, προκληθε-ίσης υπό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και από πάσης 
απαιτήσεως, αξιώσεως, αγωγής, αποζημιώσεως, δαπάνης, 
επιβαρύνσεως και εξόδου εν σχέσει ή αναφορικώς με τα 
ανωτέρω. 

Η περιουσία του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ» πλην της καλυπτομένης υπό 
της Παραγράφου 21.1.» ενόεικτικώς περιλαμβάνει υλικά, 
μελέτας και ανεγέρσεις (κτίρια) και που σχετίζονται 
με την Ελληνικήν μελέτην φυσικού αερίου, θα ασφαλι- 
σθεί δια 300 «000.000 Ελληνικές Δραχμές ανά ατύχημα 
και 1.000 «000 -000 Ελληνικές Δραχμές εν συνόλω. Η ευ¬ 
θύνη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ δια ζημίας εις την περιουσίαν του 
ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ περιορίζεται εις το ανωτέρω ποσόν. 

0 ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ»-ο Η3ΧΑΝΙΚ0Σ, το προσωπικών των εν γένει, 
οι συνεργάται των και το προσωπικόν των, θεωρούνται 
τρίτοι συμφώνως προς τους όρους και συμφωνίας της 
αμφιβαρούς ευθύνης. 

Ιο Ασφαλιστήριον τούτο θα καλύπτει την περίοδον από 
της κνάαξεως ταυ ΕΡΓΟΥ εις το ΕΡΓΟΓ ΑΓΙΟΙ: μέχοι της 
ημερομηνίας εκδόσεως του ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΚΤΙΕΟΥ 
ΑΠΟΔΟΧΗΣ (ΠΑΡΑΔΑ5ΗΣ). 

21.3. - Α σφάλισις Προσωπικού 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα είναι υπεύθυνος και θα συ νάνε ι ασφάλι- 
σιν εν σχέσει με οιανόήποτε απαζημίωσιν πληρωτέαν 
(αποζημίωσις εργάτου και ευθύνη ερροδίτου ή και 
παρεμφερής κοινωνική ασφάλισις) κατά τον Ι?0.ΙΟΝ εν 
σχέσει με ή συνεπεία οιουόήποτε ατυχήματος ή τραυμα*- 
τισμού οιουόήποτε εργαζομένου ή ετέρου προσώπου απα- 
οχολουμένου υπό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ» 'θα αποζημιώσει και 
απαλλάξει τον ΕΡΓΟΔΟΤΗΝ από πάσης το ιού της αποζη¬ 
μιώσεως και από πάσης απαιτήσεως, αξιώσεως, αγωγής, 
δαπάνης, επιβαρύνσεως και σχετικού εξόδου καθ'όλην 


την διάρκειαν της αμέσου απασχολήσεις οιωνόήποτε προ¬ 
σώπων υπό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ ή οιουόήποτε των υπεργολάβων 
του κατά την εκτέλεσιν του ΕΡΓΟΥ. 

Κ υποχρέωσις του ΑΝΑΔΟΧΟΥ να ασφαλίσει το προσωπικόν 
του υπεργολάβου θα έχει ικανοποιηθεί εάν ο υπεργολά- 
βος έχει ασφαλισθεί δια τας ανωτέρω ευθύνας, εν σχέ- 
σει μς τα τοιαύτα πρόσωπα ως απαιτείται εκ του ΝΟΜΟΥ." 

21.4.- Α σφάλισις Αυτοκινήτων 

Ασφαλιστική κάλυψις ευθύνης αυτοκινήτων και ασφαλιστικά 
όρια καλύπτοντα ιδιόκτητον και μισθωμέναν εξοπλισμόν 
αυτοκινήτων, παρέχοντα τουλάχιστον την κατωτάτην επι- 
βαλλαμένην εκ του ισχΰοντος ΝΟΝΟΥ κάλυψιν δια τραυμα¬ 
τισμόν, θάνατον ή περιουσιακήν ζημίαν απορρέουσαν 
εξ εκάστου συυβάντος. 



0 λΝΑΔΟΧΟΣ και οι ϊπεργολάβοι του οφείλουν να ασφαλί¬ 
σουν τον ΕΕΟΠΑΙ Ε_0Ν του λΝΛΔΟΧΟΥ και ολόκληρον τον 
υπόλοιπον εξοπλισμόν και όλα τα υπ'αυτών χρησιμοποιού¬ 
μενα πλωτάμέσα δια την εκτέλεσιν του ΕΡΓΟΥ κατά 
παντός κινδύνου. 

Κ τοιαύτη ασφάλισις θα καλύπτει την αστικήν ευθύνην 
του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και των Υπεργολάβων του κατά ζημιών, ατυ¬ 
χημάτων, κλπ., τα οποία θα προκληθούν εις τρίτους υπό 
τίνος οχήματος, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, κλπ., που θα 
χρησιμοποιηθεί υπ'αυτοό ως εργαλείο^ δια την εκτέλε- 
σι ν του ΕΡΓΟΥ · 

21.6. - Ασφάλισις Μεταοοράς 

0 ΑίίΑΔΟΧΟΕ οφείλει να ασφαλίσει ολόκληρον τον κατα¬ 
σκευαστικόν εξοπλισμόν του, εργαλεία, υλικά και 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΝ (ΡΠαΝΤ) εις το κόστος της πλήρους αντι- 
καταστάσεώς των καθ'όλην την περίοδον της μεταφοράς 
των από γενιχάς αποθήκας ή άλλους τόπους αποθηκεόσεως 
εις το ΕΡΓ0ΤΑ2Ι0Ν, ως και υλικά και «ΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ 
(Η,ΑΝΤ) παραόοθέντα εις τον ΑΝΑΔΟΧΟΝ υπό του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ 
εις την Ελλάδα όιαρκαόσης της μεταφοράς των μέχρι του 
ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ . 

21.7. - Γενικοί 'Οροι 

- ΠΡΟ της ενάρξεως του ΕΡΓΟΥ εις το ΕΡΓΟΤΑΞ ΙΟΝ, ο ΛΝΑ- 
ΔΟΧΟΣ οφείλει να παράσχει εις τον ΕΡΓΟΔΟΤΗΝ αντίγρα¬ 
φα των Ασφαλιστηρίων επικυρωμένα υπό των Ασφαλιστικών 
Εταιρειών, ουόεμία Ασφάλισις θα ακυρωθεί ή υλικώς 
τροποποιηθεί εν όσω χρόνω το ΕΡΓΟΝ είναι εν εξελίξει 
άνευ εγγράφου 30-ημέρου προειόοποιήσεως του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ. 

- Εις περίπτωσιν που υ ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν συμμορφωθεί, ή αρ- 
νηθεί ή αμελήσει να συμμορφωθεί προς τας ανωτέρω απαι¬ 
τήσεις, τότε ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ δικαιούται να συνάψει τοι¬ 
αύτα ασφαλιστήρια με έξοδα του αΝΑΔΟΧΟΥ τα οποία θέ¬ 
λουν παρακρατηθεί εξ οιωνόήποτε ποσών αφειλομένων 

υπό τοα ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ εις τον ΑΝΑΔΟΧΟΝ θεωρούμενα ως χρέος 
προς τον ΕΡΓΟΔΟΤΗΝ. 

- Η ευθύνη του αΝΑΔΟΧΟΥ δια υλικά -αι ΕΓΧΛΤΛΣΤΑΓΙΝ 
(ΡΙιΑίΓΤ) που θα προμηθευθούν υπό του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ όι'εν- 
σωαάτωσιν εις τα ΧΟΝΙΙίΑ ΕΡΓΑ θα αρχίσει από της ημε¬ 
ρομηνίας που θα παραδοθούν εις τον ΑΝΑΔΟΧΟΝ. 

- Εΐ ς περίπτωσιν καθυστερήσεως εκδόσεως του ΠΙΓΊΟΠΟΙΗΤΪ- 
ΣΟΖ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ (ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ) λόγω αιτίων απο- 
δοτέων εις τον ΕΡΓΟΔΟΤΗΝ ο τελευταίος θα είναι υπεύ¬ 
θυνος δια την πκηρωμήν οιωνόήποτε προσθέτων ασφαλί¬ 
στρων απορρεόντων εκ της παθυστεσήσεως αυτής. 

- Ο Λ.ΓΑΔ0Χ02 οφείλει να ασσαλισσεί αε πρώτης κατηγορί¬ 
ας ασοαΛίστάς. Οι όροι οι αναοερόιενοι εις το παρόν 
'χρθρον θα είναι ικανοποιητικοί δια τον ΕΡΓΟΔΟΤΗΝ 
υπό τον όρον της τηρήσεως των απαιτήσεων του πα¬ 
ρόντος ' Αρθρου. 
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- 0 ΑΝΑΔ0Χ0Σ αναλαμβάνει την ευθύνην ν« ασφαλίσει το 
3Ρ70Ν εις την αξίαν της πλήρους αντικαταστάσεις"κατά 
τριουτον τρόπον ώστε να μην είναι νπο-ασφαλισμένον. 
Αναφορικάς με την αξίαν των υλικών των προμηθευομέ- 
νων υπό του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ χαι της περιουσίας του ΕΡΓΟ¬ 
ΔΟΤΟΥ η ευθύνη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα περιορίζεται εις τα 
ποσό τα εισπραπτόμενα μέσω των ανωτέρω αναφερομένων 
ασφαλιστηρίων. Δΐ'όλα τα λοιπό ασφαΛίζύμενα είόη, ο 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνην συμφώνως προς 
την ΕΥϋ3Α22Ν. 

£ί ίΐμόρφωσις πο ο ς Νόμους, Κανονισμ ούς 

22.1. - 0 ΑΪΪΑΔΟΧΟΕ οφείλει να συμαορφσύται από τάσης από- 

ψεως, αυμπερίκαμβανσμένης της επιόόσεως όλων των 
ειόι οιήσεων και της πληρωμής Ολων των αμοιβών, με 
τας διατάξεις 

γ.,~ υι. ουόήποτε Εθνικού ή Κρατικού Νόμου, Διατάγμα¬ 
τος, ή άλλου ΝΟ.-.ΟΪ, ή οιασόήποτε διατάςεως, ή 
κανονισμού οιασόήποτε τοπικής ή άλλης δεόντως 
.τυγκροτηθείσης αρχής εν σχέσει με την εκτέλεσιν 
και περάτωσιν του ΕΡΓΟΥ και την αποκατάστασι ν 
οιωνόήποτε ΕΛΛ0Ζ732Ν '(3ΑΔ2 ΙΩζΑΤΩΝ, ΑΤΕΛΕΙΩΝ), και 
ϋ.-τους κανόνας και κανονισμούς όλων των δημοσίων 
υπηρεσιών και εταιρειών η περιουσία ή τα δι¬ 
καιώματα των οποίων θίγονται ή ενόέχεται να 
θιγούν καθ'οχονδήποτε τρόπον υπό του ΕΡΓΟΥ, 
και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα απαλλάσσει τον ΕΡΓΟΔΟΤΗΝ από πά- 
σης χρηματικής ποινής και ευθύνης παντός είδους δι' 
αθβτησιν οιωνόήποτε το ιού των διατάξεων. 

“Α ότι σ·. 

22,2.,- Ο ΛΝΔΔΟΧΟΣ θα είναι υπεύθυνος δια την λήψιν όλων των' 
αδειών των απαραιτήτων δια την εκτέλεσιν του ΕΡΓΟΥ 
και οφείλει να εξασφαλίσει" ότι το ΞΡΓΟΝ συμμορφού- 
ται προς οιαυσόήποτμ ισχύοντας κανονισμούς. 

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ θα είναι υπεύθυνος δια την λήψιν όλων 
των αδειών των αφορωσών την μελέτην του ΕΡΓΟΥ,· και 
της ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΟΔΟΥ (Πλάτους Ελευθέρας Διελεύσεως). 

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ οφείλει να προμηθεύσει τα απαραίτητα 
έγγραφα τα αποόεικνύοντα ότι αι αιτηθείσζι υπό του 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ άδειαι χρησιμοποιούνται δια την εκτέλεσιν 
του ΕΡΓΟΥ. 

^ντίκες χαι Αντικείμενα Αξίας 

23 . 1 . - Όλα τα απολιθώματα, ερείπια, μεταλλικά νομίσματα, 

αντικείμενα αξίας ή αρχαία, καταακευαί και λοιπά 
αντικείμενα αςίας πάαης φύσεως, γεωλογικού ή αρχζιο- 
λογικού ενδιαφέροντος, ανακαλυφθέντα εις το ΝΡΓΟΓΑτ 
210 Ν όιαρχούσης της εκτελέσεως του ΕΡΓΟΥ, θα θεω¬ 
ρούνται ότι είναι *η απόλυτος περιουσία του Ελληνικού 
Κράτους. 

23.2.- Ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ Οφείλει να πληροφορεί πάραυτα τας .αρμοδίας 
Αρχάς, τον ΜΗΧΑΝΙΚΟΝ και τον ΕΡΓΟΔΟΤΗΙί δια την αν®- 
κάλυψιν τοιούτων αντικειμένων και, εν τω μεταξύ, οφεί- - 
λει ·»α φυλάξει αυτά και αναστείλει το ΕΡΓΟΝ, δια να 
εμποδίσει την ζημίαν των τοιούτων ως άνω αντικειμένων, 
εν αναμονή οδηγιών από τον ΕΡΓΟΔΟΤΗΝ ή και τον ΜΗΧΑ¬ 
ΝΙΚΟΝ Α και. τας αρμοδίας Αρχάς που έχουν την ευθύνην 
των τοιούτων ζητημάτων. 

23·.3.- Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ουόεμίαν αποζημίωσιν ή αμοιβήν θα εισπρά- 
ξει δια την ανακάλυψιν και παοουσίασιν των τοιούτων 
αντικειμένων, πλην ως προβλέπεταί εκ του Ελληνικού 

ΜΟΝΟΥ . 

23.4.- Εις περίπτωσιν καθυστερήσεων κατά την εκτέλεσιν του 
ΕΡΓΟΥ λόγω της ανακαλύψεως τοιούτων αντικειμένων, 
ως άνω, αι διατάξεις περί Ανωτέρας Είας ('Αρυρον 59 
του παρόντος), θα ισχύσουν. 

Δι ισιώματα Πατεντών 


οιωνόήποτε δικαιωμάτων πατεντών, σημάτων ή επωνυ¬ 
μιών ή λοιπών προστατευομένων δικαιωμάτων εν σχέσει 
με οιονόήποτε 2Τ0ΠΔΙΖΧΟΝ τοο ΑΝΑΔΟΧΟΥ» υλικά η 2ΓΕ\- 
ΓΛΣΤΑΣΙΗ (ΡΙΑΠΪ) *;οησίμοποιηθέντα διά ή εν ιηςέσει 
ή δι'ενσωμάτωσιν εις το ΕΡΓΟ Η κ-ι από πάσης άλλη-- 
αποζημιώσεως, δαπάνης, επυαούνσεως και εξόδων εν 
σχίσει με τα ανωτέρω, εκτός οσάκις η τοιαύτη παρα- 
ρίασις είναι αποτέλεσμα της συμ^ορφώσεως ποος την · 

' μελέτην ή τας προβλεπομένας υπό του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ ΠΡΟ- 
ΛΣΑΓΡΑΨΑΣ· 

Δι καιώματα Ιοιοκτήτου ΉΟΥαΙΤΙ Ε5 ) 

25·Ι·- Εκτός όπου άλλως αναφέρεται, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να 
πληρώσει όλο το τοννάζ και λοιπά Α0ΥΑ1ΤΙ35, μίσθιέ 
μα και άλλην πληρωμήν ή, τυχόν, αποζημίωσιν, δια την 
λήψιν ή και οιάθεσιν λίθων, άμμου, χαλικιού, πηλού 
(λάσπης) ή λοιπών υλικών απαιτουμένων δια το ΕΡΓΟΝ, 
ή την όιάθεσιν αυτών, 

. Αν άμιξις με Τροχαίαν Σ ίν η σι ν (Κυκλοφο ρ ίαν) και Γει τνι απού¬ 
σας Περιουσίας ^ιδιοκτησίας ) 

26.Ι.-Όλαι αι εργασίαι αι απαραίτητοι δια την εκτέλεσιν και 
περάτωσιν του ΕΡΓΟΥ και την αποκατάστασιν οιωνόήποτε 
ΕΔΔΖΓίΈΟΝ (ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ, λ ΤΕΛΕΙΩΝ) θα όιεξάγωνται 
κατά τρόπον ώστε να μην αμαυιγνύωνται ανωφελώς ή 
καταχρηστι κώς με:- 

α·- την καλήν λειτουργίαν του κοινού, ή 
( 1 — την πρόσρασιν εις, χρήσιν και απασχόλησιν δημο¬ 
σίων Α ιδιωτικών οδών και ατραπών (πεζοδρομίων) ή 
εις ιδιοκτησίας είτε του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ είτε οιουόή- 
ποτε τρίτου. 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ -Ζ απαλλάσσει και αποζημιοί τον ΕΡΓΟΔΟΤΗΝ 
εν σχέσει με πάσαν απαίτησιν, αγωγήν, αποζημίωσιν, 
δαπάνην και έξοδα εγειρόμενα εκ, ή εν σχέσει με, 
οιαδήποτε τοιαύτα ζητήματα καθ'ώ μέτρω ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
είναι υπεύθυνος δι'αυτά. 

Α ποφυγή Βλάβης των ρδών 

27.1.- Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ* θα κάμει χρήσιν κάθε ευλόγου μέσου να απο¬ 
φευχθεί οιαδήποτε βλάβη των οδών ή γεψυοών των επι¬ 
κοί νανοόντων με τους δρόμους του ΕΡΓ0ΤΑ2Ι0Υ ή ζΠμία 
αυτών εξ οιασόήποτε τροχαίας κινήσεως του ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
ή οιωνόήποτε των υπεργολάβων του και, ειδικώυερον, 
θα επιλέγει οδούς, εκλέγει και χρησιμοποιεί οχήματα 
και περιορίζει και κατανέμει φορτία εις τρόπον ώστε 
οιαδήποτε τοιαύτη έκτακτος τροχαία κίνησις η οποία 
ήθελε προκύφει εκ της κινήσεως υλικών. Εγκαταστάσε¬ 
ις, ΏΟΠΛΙΕίΟΥ του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Α ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΕΡΓΩΝ τπό 
και προς το ΕΡΓ0ΤΑ3Ι0Ν περιορισθεί, όσον είναι ευλό- 
γως δυνατόν, και εις τρόπον ώστε ουδεμία ανως-ελός 
ζημία ή βλάβη λάβει χώραν εις τας τοιαύτας οδούς και 
γεφόρας. 

μ εταφορά Εξοπλισμού του \ναδόχου. Προσ ωρινώ ν -Εργων, υλ ικών 
ή Εγκαταστάσεων (ΡΣΑΜΤ ) 

26.1.- Ξ*τός ως η ΣΥΆ3ΛΣΙΣ άλλως πως προρλέπει, ο ΑΠΑΛΟΧΟΣ 
θα είναι υπεύ^νος διά και θα πληρώσει την δαπάνην 
ενισχύσεως οιωνόήποτε γεφυοών ή τροποποιήσεως ή βελ- 
τιώσεως οιωνόήποτε οδικών συγκοινωνιών (επικοινωνιών) 
με τας οδούς προς το 3ΡΓ0ΙΑ5Ι0Μ προς όιευκάλυνσιν 
της κινήσεως του ΏΟΠΛΙΚλΟΪ του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ 
ΕΡΓΩΝ, υλικών ή ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (2ΣΑΝΤ3) υπό του 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ή και των υπεργολάδων του ή και" των εργο¬ 
λάβων των μεταφορών ή υπαλλήλων και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφεί¬ 
λει να αποζημιοί και απαλλάσσει τον ΕΡΓΟΔΟΤΗΝ από πά- 
σης απαιτήσεως δια ζημίας (βλάβες) οιασόήποτε τοι- 
αύτης οδού ή γεφόρας πραχληθείσας εκ τη ς τοιαότης 
μετακινήσεως, συμπεριλαμβανομένων τοιούτων απαιτήσε- 
ων αι οποία 1 , ήθελον εγερθεί απ'ευθείας κατά του ΕΡΓΟ¬ 
ΔΟΤΟΥ, ίύ·, οφείλει να οιαπραγματευθεί και πληρώσει 
ί>?ς τις απαιτήσεις τις εγειρόμενες αποκλειστικώς 


24.1.- Ο ΛΝ.ΙΔΟΧΟΣ θα απο ζημιοI'και απαλλάσσει τον ΕΡΓΟΔΟΤΗΝ 
από τάσης απαιτήσεως και αγωγής ένεκεν παραβιάσεως 


εκ της τοιαύτης ζημίας. 
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Οαά* ις η φύσις των εργασιών είναι, τέτοια ώστε να απαι- 

'υδατίνης) 

τηθεί η χρήσις υπό του λ»ΑΔΟΛΟΥ θαλασσίας/μεταφοράς 
αι ανωτέρω όιατάψεις του παρόντος 'Αρθρου θα ερμη- 
νεύωνται ως εάν η λέςις "οδός" περίελάμβανεν υόρσ- 
φράκτην (102ε)» ντόκ, κρηπίδωασ ή άλλην κατασκευήν 
σχετικήν με υοατίνην οδόν και ή λέζις "όχημα" περίε- 
λάμβανεν σκάφος, και θα έχουν κατάλληλον (ανάλογου) 
ισχύν. 'ο·’\α τα λοιπά μέσα μεταφοράς ως επιπλέον εςο- 
πλισιιός, ρυμουλκά, φορτηγίδες, μικρά πλωτά σκάφη, 
κωπήλατοι λέμβοι ως και κατασκευή προσωρινών θέσεων 
πλευρίσεως ή και πλατφορμών απο3ιβάσεως και τα πα¬ 
ρεμφερή θα είναι ευθύνη του Λ.. : ΑΔώΙ0Υ καίμε ιό ικά του 
Ευ καιρίζ ι ό ι "Αλλους Α ναοόχ ους 

29 , X — 0 Αλ’ΜΟ-ίΟε» συμφώνως προς τας απαιτήσεις (ανάγκας) 

του λΗααΧΠΖΟΥ. θα παρέχει πάσαν εύλογον ευκαιρίαν 
όιά_ την διεψαγωγήν των εργασιών των εις:- 
α.- οιουσόήποτε άλλους αναδδχους (εργολάβουφ προσλη- 
ψθέντας υπό του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ και το προσωπικόν των, 
βτο προσωπικόν του ΕΙ-ΤΟΛΟΤΟΥ/ΙωίλΑίΓΙΧΟΥ» και 
γτο προσωπικόν οιωνόήπστε οεόντως συγκροτηθεί— 
σών ΑΡΧών το οποίον ενδέχεται να απασχοληθεί 
με την εκτέλεσιν εις ή εγγύς του ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ οιων- 
όήποτε εργασιών μη συμπερί ^ληφθεισών εις την 
ΕΥΧΒΑΕίΙί ή οιουδήποτε συμβολαίου το οποίον ο 
ΕΡΓΟΔΟΤΗ! ενδέχεται να συνήψε ενσχέσει με ή 
επικουρικός δια το 3ΡΓ08. 

Ευ^έρειαι (Διευκολύνσεις) όι"άλλους Αναδόχους 

30. Ι·- 3άν, εν τούτοι ς, συμφώνως προς την Παράγραφον 29 ·Ι 

ο ΑΜΑΛΩΧοπ. τη εγγράφω αιτήσει του λίΗΧΑΝΤ>21 ί¬ 
α.— επιτρέψει την χρήσιν υπό οπουδήποτε τοιούτου 

άλλου Αναδόχου ή υπό του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ ή οιωνδήποτε 
τοιαύτωυ ΑΡλών, του ΕΕ0ΠΑΙΠ10Υ του λΠΑΔΟΧΟΥ 
εις ίο ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ», ή 

β — παράσχει οιανόήποτε άλλην πάσης φύσεως υπηρεσί¬ 
αν εις οιονδήποτε τοιοότον άλλον Ανάόοχον ή 
εις τον ΕΡΓΟΔΟΤΗΝ ή εις οιασόήποτε τοιαύτας ΑΡ- 
Χ4ς, 

ο ΑϋΑΔΟίΟ! δικαιούται· των, τυχόν προκυπτόντων δαπα¬ 
νών, οριζομένων συμφώνως προς το 'Αρθρον 52. 

Τήρησι< Καθαρού του ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ υπό του ΑΝΑΛΟΓΟΥ 
31.1 — δι αρκούσης της εκτελέσεως του ΕΡΓΟΥ ο ΑΙΐΑΔΟΙΟ! θα 
διατηρεί το 2ΡΓ0ΤΑΞΙ0Ν και όλους τους τόπους τους 
έχοντας σχέσιν με το 'ΕΡΓΟΝ καθαρούς και ςυλόγως ελευ¬ 
θέρους από παντός μη-απαραιτήτου εμποδίου και οφείλει 
να αποθηκεύει ή οιαθέτει οιονδήποτε άΖΟρΛΓ ΣΙΙΟϊί του 
Α»ΑΔ0 α 0Υ και πλεονάζοντα υλικά και απομακρύνει οιον- 
δήποτε ναυάγιον, μπάζα ή ΠΡ0Σ0?Ι»λ ΕΡΓΑ μη χρειαζό- 
μενα του λοιπού. 

Κ αθαρισμός Εργοταξίου επί τη Αποπερατ ώ σει 
32.1— Επί τη εκδόσει ΠΙΕΤΟΠΟΙΚΤΙλΟΥ ΠΕΡΑΤΩΣΕΙΣ δΞίΑίίΟΛΟΓΙ- 
ΚΟΗ ΕΡΓΑΠ3» συμφώνως προς.τας Παραγράφους 43.Σ, 

43.2 και 43.3, Ο ΑϊΓΑΔΟΧΰ Σ οφείλει να καθαρίσει και 
απομακρύνει εκ του ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ και όλων των λοιπών 
τόπων των εχόντων ,σχέσιν με το ΕΡΓΟ» ολόκληρον τον 
εςοπλισμόν, πλεονάζοντα υλικά, απορρίμματα (μπάζα) 

.και ΠΡ0Ε.1ΡΙ.ΙΑ ΕΡΓΑ παντός είδους συμφώνως προς τας 
ΠΡΟΔΙαΓΡΑΟα! και εγκαταλείπει όλους τους τοιούτους 
χώρους καθαρούς και εις καλοκαμωμένην κ.*τάστασΐν. 

0 χρονισμός και η σειρά του καναρισμού και της ανω¬ 
τέρω αποαακρύ νσεως θα είναι ως ήθελε ν εν λεπταωε- 
οεία και εμπροθέσμως συμψωνηθεί μετά του ,.·:ΛΑ.ι..·.ν*« 

Εάν ο Λ.ίΑΔΕ.^Σ δεν πράςει οιανόήποτε τοιαύτην ερ,-α- 

•χ. . 

σίαν ορι ζομένην ανωτέρω ο ΖΡΓΣΔΟ'Ζ'-Σ θα Οικαιουται να 
διεςάγει την τοιαύτην εργασίαν οια των μέσων τα οποία 
θεωρεί κίαν σκόπιμα και θα δικαιούται '.α εισποΐϊει από 
τογ» Ε.'ΓΟΔυΓΗα την αμοιμήν αυτών ή ούναται να εκπέσει 


αυτήν από οιονδήποτε οφειλόμενον χρηματικόν ποσόν ή 
ποσόν το οποίον ήθελε καταστεί οφειλόμενον εις τον 
ΑΝΑΔΟΙΟΗ, της τοιαΰτης δαπάνης θεωρούμένης χρέος του 
Α.ίΑΔΟΚΟΥ εις τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ·Γ. 

Υλικά, ΕΓΤλΤΑΣΤΑΣΙΣ (ΡΙαΗΤ) προμηθευθέντα υπό του 
ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ εις τον αϊ·'ΑΔΟΧΟΗ και αφεθέντα (πλεόνασμα) 
μετά το ΠΕΡΑΣ ΤΟ» ωΕΑΑΗΟΔΟΠΕΩϊϊ ΕΡΓΑΕΙΩ» θα επιστραφού· 
μερίμνη και δαπάναις του ΑϊίΑΔΟ-ΐΟΥ εις τας πλησιεστέ- 
ρας αποθήκας του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ (Θ εσσαλο νίκς, Ααρίσης, ή 
Ασπροπύργου) κατόπιν αιτήσεως του ΕΗΧΑΙίΙΞΟΥ μετά την 
συμπλήρωσιν του καταλόγου εκκρεμουσών εργασιών. 

Ε ργατικόν Δυναμικόν (Χ»Α30ϋά ) 

ΠΡ όσληψις Προσωπικού και Εργατώ ν 

33.1. -Ο ΑΗΑΔΟΑΟΣ οφείλει, εκτός εάν άλλως προβλέπεται εις 

την ΣΥίίΒΑΣΙΗ να Γ.ςορεί εις ιδίας του ενεργείας δια 
την πρόσληφίν ολοκλήρου του προσωπικού, και εργατικού 
δυναμικού, τοπικού ή άλλου, συμπεριλαμβανομένης αλλά 
όχι περιοριστικώς, της πληρωμής των, στεγάσεως, πα¬ 
ροχής τροφής και μεταφορικών, ασφαλίσεως, και επιδο¬ 
μάτων κοινωνικής ασφαλίσεως. 

Γ Ενικόν Ημερολόγιον ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ και εκθέσεις περί Εργατών 

χ .ιι Εξοπλισμού Αναδόχου 

34.1»- 0 αΝαδΟΧΟ Σ οφείλει να τηρεί γενι κόν ημερολόγιαν ΕΡΓΟ¬ 
ΤΑΞΙΟΥ επί ημερησίας βάσεως το οποίον θα περιέχει 
όλες τις πληροφορίες που αφοοούν το εργαζόμενον και 
εν επιφυλακή προσωπικόν, εςοπλισμόν, εργαλεία, υλικά, 
πρόοδον των εργασιών, ειδικά γεγονότα και παρατηρήώ 
σεις υπό του ΙώΙΧΑΗΙΧΟΥ και ΑΗΑΔΟΧΟΥ και οιασόήποτε, 
τυχόν, απαντήσεις. Το γενικόν τούτο ημερολόγιον ΕΡΓΟ¬ 
ΤΑΞΙΟΥ έχει ειδικά Παραρτήματα όια:- 
α). ημερολόγιον ατυχημάτων 
β) ημερολόγιον αγωγού 
γ) παράδοσιν ΣΧΖΔΙ23 
δ) παράδοσιν και ,επιστροφάς υλικών. 

35.1. - 0 αΗΑΔΟΙΟΣ» εάν ζητηθεί υπό του αβΙίΑίΠΕΟΥ, οφείλει 

να παραδώσει. εις τον ϋΗΛΑ2ΙΙΚ0Ν λεπτομερή έκθεσιν, 
τοιούτου τόπου και εις τοιαΰτα χρονικά διαστήματα 
ως ήθελον συμφωνηθεί μεταςύ του ^ΙΗ..ΑΙίΐ20Υ και του 
Α.ΊΑΔ040Υ, εικονίζουσα το προσωπικόν και τους αριθμούς 
των διαφόρων κατηγοριών εργατών των εκάστοτε χρησι— 
μοποιηθέντων υπό ταυ ΑΙίΑΔΟΧΟΥ ει ς το ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ» και 
τοιαύτας πληροφορίας αφορώσας τον ΞΞ0ΠΛΙ£-0ώ* του 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ως ο ΕΗΛΑ2ΓΙΞ0Σ ενδέχεται να αιτήσει. 

Υ λικά. ΕΥκατάστασις και Ποιδτης Εργασίας 

& οιδτης γλικών, .Ζγκατάστασι ς και ΠΟιόττ,ς εργασίας 

36.1— 'Ολα τα υλικά, ΕΓΧΑΙαΣΙΑΣΙΣ και ποιότης εργασίας που 
προμηθεύονται υπό του ΑΗΑΔΟΚΟΥ θα είναι 
α— εν αυστηρά συμμορφώσει προς τας ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΟΑΣ» παι 
β.- θα ελέγχωνται συμφώνως προς τάς ΠΡΟΔΙΑΓΡΛ3ΑΣ εις 
την κατασκευήν, συγκρότησιν ή προετοιμασίαν, ή 
εις το ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ» ή εις τοιοότον έτερον τόπον 
ή τόπους ως ορίζεται εις την ζΥω3ΑΣΐΝ»· ή εις ό¬ 
λους ή οιουσοήποτε τοιυύτους τόπους. 

0 Α.'ίΑΔΟΑΟ Σ θα δίες άγει όλας τας ανωτέρω ΔΟΧΙ.ΙΑΣ 
(ΕΛΕΓΧΟΥΣ) οαπάναις και μερίμνη του, και οφείλει να 
προμηθεύει δείγματα των υλικών προ της ενσωαατώσεώς 
των εις το ΕΡΓΟ», δια οοκιμήν, ως ήθελον επιλεγεί 
και ζητηυεί υπό του ίώ-ΐΑΝΙΚΟΥ· 

Δ απάνη μειγμάτων, 

36.2. - 'Ολα τα οεί ινατα »α προμηθεύωνται υπό του ΑΙΙΑΔΟΛΟΥ 

οαπάναις του οσάκις η προαήθειά των σαφώς απαιτεί¬ 
ται ή προρλέπεται υπό της ΣΥωΡΑΣΕΟΣ. 

Δ απ άνη Δοκιαών 

3 ο.3.- Η οαπάνη ενεργείας οιασοήποτε ΔΟΚΙ-ΗΣ συμφώνως προς 
την Παράγραφον 3ο «I υα ραρυνει τον ΐ.ΙΑΔΟΧΟΪί εάν 
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η τοιαύτη Α3 Λ χ ·λΑ προρκέπεται ή σαφώς απαιτείται 
■•Λί της ΕΧ^ΑΓΞΛέ, 

Δαπάνη μ η π ροβλ επο,-ένων δοκιμών 

36.4·.- 0 μΗα.λ 2ΙΖΚ0£ έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον α.Γα- 
ΔΟΛΟΝ να εχτελέσει προσθέτους όοκιμάς μη προβλεπαμέ- 
νων υπό της Παραγράφου 36.«3 ανωτέρω, Εάν οιαιδήποτε 
τοιαύται οοκίμαί οείξουν ότι τα υλικά, η ΒΓΚλΤΑΣΤλ- 
ετε (ΒΙ.ΑΝΤ) ή Π ποιότης εργασίας οεν είναι σύμφωνα 
με τας οιατάξεις της Εϊι43λΣ33Σ» τότε η όαπάνη της 
τοιαύτη ς Οοκιμής θα βαρύνει τον αΝΑΔΟλΟΝ, ακλά εις 
οιανοήποτε άλλην περίπτωσιν θα ισχύσει το 'Αρθρον 52. 

Ε πιθεώρησις Εργασιών 

37.1. - 0 ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ και οιονδήποτε πρόσωπον 

εςουσίοόοτημένον υπ'αυτών θα έχει κατά πάντα χρόνον 
πρόσρασιν εις το ΕΡΓ0ΤΑ2Ι0Ν και εις όλα τα συνεργεία 
και τόπους ένθα τα υλικά ή η ΕΓΚΑΙΛΣΤΑΣΙΣ κατασκευά¬ 
ζονται» συγκροτούνται ή προετοιμάζονται οια το 2ΡΓ0Ν 
και ο αΝΑΔΟΑΟΣ οφείλει να παρέχει κάθε βοήθεια 6ια 
την λήφιν του δικαιώματος της τοιαύτη ς προσβάσεως. 

Ε πιθεώρησες και Δοκιμή · 

37.2. - 0 ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ Α *αι ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, και οιονόήποτε πρόσω- 

πον εξουσιοδοτημένου υπ'αυτών θα δικαιούται, διαρ- 
κοόσης της κατασκευής, συγκροτήσεως ή προετοιμασίας 
να επιθεωρεί και δοκιμάζει (ελέγχει) τα ποομηθευυη- 
σόμενα δυνάμει της ΓΥΜ3ΑΣ53Σ υλικά και 3ΓΖΑΤΑΕΪΑΠΝ. 
Εάν τα υλικά Α 0 ΕΓΚΑΤΑ ΣΤΑΣΙΣ κατασκευάζωνται, συγ¬ 
κροτούνται Α προετοιμάζωνται εις συνευγεία/εργαστήρια 
ή τόπους διαφόρους εκείνων του αΝΑΔΟΑΟΥ, ο αΝΑΔΟΧΟΣ 
οφείλει να λάβει άδεια δια τον ΕΡΓΟΔΟΤΗΝ ή και τον 
ΜΜΧίΝΤκηη και οιονδήποτε πρόσωπον εξουσιοδοτημένον 
υπ'αυτών να διεξάγουν την τοιαύτη ν επιθεώρησεν και 
δοκιμήν εις τα εν λόγω συνεργεία/εργαστήρια ή τό¬ 
πους. Η τοιαύτη επιθεώρησες ή δοκιμή δεν θα απαλλάσ¬ 
σει τον αΝΑΔΟΧΟΝ από οιασδήποτε εκ της ΣΪ11ΒΑΣ23Σ νπο- 
χρεώσεως. 

Η μερομηνίαι δ ι ^Επιθεώρησε ν και Δοκιμήν 

37.3.-Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να γνωρίζει εις τον ΜΗΧΑΝΙΚΟΝ προ 
επτά (7) ΗΜΕΡ Ο# τον χρόνον και τόπον δια την επιθεώ- 
ρησιν ή δοκιμήν του ΕΡΓΟΥ.ή οιωνδήποτε υλικών ή ΕΓΚΑ¬ 
ΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Η,ΑΝΤ) ως προ βλέπεται υπό της ΣΥΕ3ΑΣΣΡΣ. 

0 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ οφείλει να προειδοποιεί εις χρονικόν διά¬ 
στημα όχι μικοότερον των 24 ωρών τον αΝΑΔΟΧΟΝ σχετι- 
κώς με την πρόθεσίν του να διεξάγει την επιθεώρησιν 
ή παραστεί εις τας ΔΟΚΙΜΑΣ· Εάν ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ή ο 
δεόντως εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του, δεν παρα¬ 
στεί την συμφωνηθείσαν ημερομηνίαν, ο ΑΚΑΔΟΑΟΣ, εχτός 
εάν λάβει άλλας οδηγίας υπό του ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ δια Λβα- 
ραός λόγους, θα προβεί εις τας ΔΟΚΙΧΑΣ· 

'Αμα περατώσει των ΔΟΚΙΜΟΝ Α της επιθεωρήσεως ο ΛΝΑΔΟ- 
ΑΟΣ οφείλει πάραυτα να διαβιβάσει εις τον ΜΗΧΑΝΙΚΟΝ 
οεόντως επικυρωμένα αντίγραφα της Δ0Τ.Ι1ΗΣ και των 
κειμένων της επιθεωρήσεως. 

Α πόροιψις 

37.4.- 3 άν, ως αποτέλεσμα της επιθεωρήσεως ή της δοκιμής 
της αναφερομένης εις το παρόν 'Αρθρον, ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
διαπιστώσει ότι το ΕΡΓΟΝ, τα υλικά ή η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ 
(Η6ΑΝΤ) είναι ελαττωματικά ή άλλως όχι σύμφωνα προς 
την ΣΥΠ3ΑΣΙΗ» δύναται να απορρίφει το 2ΡΓ0Ν, τα υλι¬ 
κά ή ΕΓΚΑΙΑΣΓΑΣΙΝ (ΡΕΑΝΤ) και οφείλει να ειδοποιή¬ 
σει τον αΝΑΔΟΧΟΝ περί αυτού πάραυτα. Η’ειδοποίησις 
θα αναφέρει τας αντιρρήσεις του .μΗΧΑΝΙΚΟΥ μς τους 
λόγους των αντιρρήσεων. 0 ΑΚΑΔΟΑΟΣ οφείλει τότε να 
διορθώσει πάραυτα το ΕΛΑΤΤΔίίΑ ή εξασφαλίσει ότι το 
απορριφθέν ΕΡΓΟΝ, υλικά ή ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ συμφωνούν 
με την ΓΥΧίΛΣΙΝ. 2 άν ο .4ΗΧΑΝΙΚ0Σ ούτω αιτήσει, τει 
ΔΟΧΙδΑΙ του απορριφθέντος ΕΡΓΟΥ, υλικών ή 2ΓΚΑΤΛ- 


ΣΤΑΣΚ3Σ θα γίνουν ή επανάληφθοΰν υπό τους αυτόύς 
όρους και συμφωνίας. 'Ολαι αι δαπάναι αι πραγματο- 
ποιούμεναι υπό ρου ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ εκ της επαναλήψεως των 
ΔΟΚΙΜΟΝ» κατόπιν δεούσης συννενοήσεως μετά του ΕΡΓΟ- 
ΔΟΤΟΥ και του ΑΝΑΔΟΧΟΥ» θα καθορίζωνται υπό του 
ΧΑΝΙΚΟΥ και θα είναι εισπρσκτέαι από τον αΝΑΔΟΧΟΝ 
υπό του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ και θα όύνανται να εκπεσθούν εξ 
οιωνδήποτε χρηματικών ποσών οφειλομένων ή καθιστα- 
μένων οφειλομένων εις τον ΑΝΑΔΟΧΟΝ και ο ϋΚχλΝΙΧΟΣ 
θα ειδοποιήσει τον αΝΑΔΟΧΟΝ καταλλήλως* με χντίγρα- 
•φον εις τον ΕΡΓΟΔΟΤΗΝ. 

Α νεξάρτητος Επιθεώρησις 

37.5.- 0 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ μπορεί να αναθέσει την επιθεώρησιν χαι 
δοκιμήν οιουδήποτε ΕΡΓΟΥ, υλικών η ΕΓΚΑΤΑΓΤΛΣ20Σ 
(ΡΙΑΧΙΤ) εις ανεξάρτητον επιθεωρητήν. Ειδοποίησις 
περί της τοιαΰτης αναθέσεως (μη ούσα μικροτέρα των 
Δεκατεσσάρων (14) ΗΜΕΡΟΝ)) θα δοθεί υπό του ΜΗΧΑΝΙ¬ 
ΚΟΥ. εις τον ΑΝΑΔΟΧΟΝ. 

Ε ξίτασις των εργασιώί προ της καλύ^εως 

38.1·- ουδέν τμήμα του ΕΡΓΟΥ θα καλυφθεί ή δεν είναι ορατόν 
άνευ της εγγράφου, εγκρίσεως του ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ. 

0 ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει νά ειδοποιεί τον ΜΗΧΑΝΙΚΟΝ οσάκις 
οιονδήποτε τμήμα του ΕΡΓΟΥ ή 2ΓΚΑΤΑΣΤΑΣΖ2Σ (ΡΓ.ΑΝΤ) 
είναι έτοιμον ή πρόκειται να είναι έτοιμον δι'εξέ- 
τασιν ή και καταμέτρησιν και ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ οφείλει, 
εντός τριών (3) Η-.ΕΡΩΝ» να παραστεί δια τον σκοπόν 
της εξετάσεως και καταμετρήσεως του τοιούτου τμήμα¬ 
τος του ΕΡΓΟΥ ή της ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΡΙΑΝΤ)- Η τοι¬ 
ού τη εξέτασις ή και καταμέτρησις υπό του ΛΙΑΝΙΚΟΥ 
δεν θα απαλλάσσει τον αΝΑΔΟΧΟΝ από οιασδήποτε των 
εκ της ΣΥ&3ΑΣΕ0Σ υποχρεώσεων του. 

^ ποκάλυφις και Ανοίγματα 

33.2.- 0 ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να αποκαλύψει (ξεσχεπάσει) οιονόή- 
ποτε τμήμα του ΕΡΓΟΥ ή πραγματοποιήσει ανοίγματα εις 
ή μέοω αυτού, ως ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ήθελεν δώσει εκάστοτε 
οδηγίες,και επαναφέρει εις την πρώτην του κατάστασιν 
το τοιούτον τμήμα. Εάν οιονδήποτε τοιούτον τμήμα έχει 
καλυφθεί ή καταστεί αθέατον κατόπιν συμμορφώσεως προς 
την απαίτησιν της Παραγράφου 3Θ.Ι και ευρεθεί ότι εξε- 
τελέσθη συμφώνως προς την ΣΥΜ3ΑΣΙΝ, ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ οφεί¬ 
λει, κατόπιν δεούσης συνεννοήσεως μετά του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ 
και του ΑΝΑΔΟΧΟΥ» να καθορίσει το ποσδν των δαπανών 
του ΑΝΑΔΟΧΟΥ εν σχέσει με την το ναύτην αποκάλυψιν · 
(ξεσκέπασμα), την πραγματοποίησιν ανοιγμάτων εις ή 
μέσω του αποχαλυφθέντος τμήματος, την επαναφοράν και 
αποκατάστασίν του, αι οποίαν δαπάναι θα εχτιμηθούν 
συμφώνως προς το 'Αρθρον 52. Εις οιανδήποτε άλλην πε- 
ρίπτωσιν όλαι αι δαπάναι θα βαρύνουν τον αΝΑΔΟΧΟΝ. 

Αφαίρεοις Ακαταλλήλου ΕΡΓΟΥ (Εργασιών), γλυκών ή ΕΓΚΑΤΑ ¬ 
Σ ΤΑΣΗΣ 

39.1·- 0 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ θα έχει εξουσίαν να εκδίδει οδηγίας 
οσάκις ούτος το θεωρεί ενδεδειγμένον όια:- 
α) την αφαίρεσιν εκ του ΕΡΓΟΤλΖΙΟΥ, εντός τοιούτου 
χρόνου ή χρόνων ως ενδέχεται να ορίζεται εις την 
οδηγίαν, οιουδήποτε ΕΡΓΟΥ (Εργασιών), υλικών ή 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ προαηθευομένων υπό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ» 
που δεν είναι σύμφωνα με την ΣΥΜ2ΑΣΣΝ» 
β ). την αντί κατάστασιν με ενδεδειγμένον και κατάλλη¬ 
λον ΕΡΓΟΝ (Εργασίαν), υλικά ή ΕΓΚΑίΑΙΤΛΣΙΝ (?ΙλΝΤ) 
προμηθευόμενα υπό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, και 
γ) την αφαίρεσιν και ενόεοειγμένην εκ νέου εχτέΑ.εσιν, 
παρά οιανδήποτε προηγουμένην δοκιμήν αυτού ή προ¬ 
σωρινήν δια τούτο πληρωμήν, οιουδήποτε ΕΡΓΟΥ το ο¬ 
ποίον εν σχέσει με 

(I) υλικά, ιΓΚΑΤΑΣΓΑΣΙΝ (ΡΙΑ..Τ) ή ποιότητα εργα¬ 
σίαν, ή 
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(XI) μελέτην (σχεδίασιν) υπό του ΑΗΆΔΟΛΟΙ ή δια 
την οποίαν είναι οότος υπεύθυνος 
6εν είναι σύμφωνα με την ΣΥ.13ΑΙΙΝ. 

Υ περημερία Αναόδχου περί την Συαμό ρ ψωσιν 

39*2.- 3*· ς περίπτωσιν υπερημερίας από της πλευράς του Α-ΓΑ¬ 
ΔΟΛΟΥ περί την εκτέλεσιν τοιαότης κατά την Παράγρα¬ 
φον 39.1 οδηγίας εντός χρονικού διαστήματος δεκα¬ 
πέντε (15) 252ΡΟΗ* ο ΕΡΓΟΔΟΤΗ Σ θα δικαιούται να 
πρασλάβει και πληρώσει άλλα πρόσωπα να εκτελέσουν 
αυτήν και δλαι αι συνεπεία τούτου ή εμπίπτουσαι 
δαπάναι, κατόπιν δεούσης συνενναήσεως μετά του ΕΡ¬ 
ΓΟΔΟΤΟΥ, θα καθορίζωνται υπό του ΜΚίΑίϊΙΖΟΥ και θα 
είναι ει σπρακτέαι, από τον αΗΑΔΟΛΟΝ υπό του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ 
και θα δόνανται να εκπςσθοόν υπό του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ εί 
οιωνδήποτε χρηματικών ποσών οφειλομένων ή καθι στα- 
μένων οφειλομένων εις τον ΔΙΑΔΟΧΟΝ και ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ 
θα ειδοποιεί τον αΝΑΔΟΛΟΝ καταλλήλως, με αντίγραφου 
εις τον ΗΚΛαΝΙϊΟΠ. 

" Εναο^ις και καθυστερήσεις 

40·Ι·- 0 ΑΗΑΔΟΧΟΣ θα αρχίσει το 3ΡΓ0Η άμα λήψει υπ"αυτοό 
σχετικής ειόοποιήσεως παρά του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ και εν 
συνεχεία θα προβεί εις την εκτέλεσιν του ΕΡΓΟΥ συμ- 
φώνως προς το ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ με την προσήκουσα τα¬ 
χύτητα και άνευ καουστερήσεως. 

Κ ατοχή ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΟΔΟΥ Πιλάτους Ελευθέρας Διελεύσεως) 

4Ι*Ι·- 0 ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ» με την ειδοπαίησιν ενάρςεως του ΕΙΓΟΥ, 
θα παράσχει·-εις τον αΝΛΔΟΙΟΝ κατοχήν 
(α) τοιαότης ΔΟΥΛΕΣ ΑΣ ΟΔΟΥ, και 

(0) τοιαότην άδειαν εισόδου ως ήθελε παρασχεθεί υπό 
του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ συμφώνως προς την ΣΥ^ΒΑΠΚ δια να 
δυνηθεί ο αΗαδΟΧΟΣ να αρχίσει και προβεί εις την 
εκτέλεσιν του ΕΡΓΟΥ συμφώνως προς το ΧΡΟΗΟΔΙΑ- 
ΓΡΛώΑΑ και το πρόγραμμα το αναφερόμενον εις το 
'λρθρον 13. Ο ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ» θα παρέχει, εκάστοτε, με 
την πρόοδον του ΕΡΓΟΥ, εις τον λΗΑΔΟΛΟΝ την ά¬ 
δειαν κατοχής τοιούτων περαιτέρω τμημάτων της 
ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΟΔΟΥ δια να δυνηθεί. ο ΑΗΑΔΟΧΟΣ .να προ¬ 
βεί εις την εκτέλεσιν του ΕΡΓΟΥ με την δέουσα 
ταχύτητα συμφώνως προς το τοιοΰτον πρόγραμμα. 

41.2. - Οι όροι και συμφωνίαΐ της υπό του ΑΛ'ΑΔΟΧΟΥ κατοχής 

της ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΟΔΟΥ καθορίζονται εις τας Π ΡΟΔΙ λΓΡ.ΥΦΛ Σ· 

Α δυναμία Παροχής Κατοχής 

41.3. - Εις περίπτωσιν που ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ δεν παράσχει κατοχήν 

της ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΟΔΟΥ συμφώνως προς του όρους του ανωτέ¬ 
ρω "Αρθρου 41, και ο ΑχΙΑΔΟΧΟΣ υποστεί καθυστέρησίν, 
θα ισχύσουν αι διατάξεις των "Αρθρων 50, 51 και 52. 

Δ ουλεία Οδού (ΤΙΟ^) και Εγκαταστάσεις 

42.1.-ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ οφείλει να παράσχει άνευ επιβαρόνσεως 

εις τον αΝΑΔΟΧΟΝ το σύνολον της ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΟΔΟΥ (30*) 
του αγωγού ως εικονίζεται εις τα ΣΧΕΔΙΑ και τας ΠΡΟ- 
ΔΙΑΓΡΑΔΑΣ δια την εκτέλεσιν του ΕΡΓΟΓ. Πάσα απαιτου- 
μένη πρόσθετος γή θα είναι τμήμα του ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ του αΝΑΔΟΛΟΥ και ο αΝΑΔΟΛΟΣ θα αποκτήσει, ιδίαις 
αυτού όαπάναις,οιονδήποτε πρόσθετον πλάτος της 
ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΟΔΟΥ (Πλάτους Ελευθέρας Διελεύσεως), ΠΡΟΣΩ¬ 
ΡΙΝΕΣ ΟΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ εις την ΔΟΥΛΕΙΑ!! ΟΔΟΥ, γην 
και λοιπές εγκαταστάσεις εκτός της ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΟΔΟΥ, 
που απαιτούνται υπ"αυτού δια τους σκοπούς του ΕΡΓΟΥ. 
Ολόκληρος η ΔΟΥΛΕΙΑ ΟΔΟΥ η παρασχεθείσα υπό του 2Ρ- 
ΓΟΔΟΤΟβ θα είναι απηλλαγμένη νομικών ελαττωμάτων 
με την έννοιαν ότι ο αΝΑΔΟΧΟΣ θα μπορεί να εργασθεί 
εκεί άνευ διακοπής ένεκεν των τοιούτων ελαττωμάτων. 

*2.2.- ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ουόεμίαν υποχρέωσιν έχει να παράσχει 

οιασδήποτε ΟΔΙΚΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ εις την ΔΟΥΛΕΙΑΝ ΟΔΟΥ 


(Πλάτος Ελευθέρας Διελεύσεως) δια να δυνηθεί ο αΝα- 
ΔΟΑΟΣ να εισέλθει εις την ΔΟΥΛΕΙΑΝ ΟΔΟΥ. Η ανωτέρω 
πρόσβασις είναι αποκλειστική ευθύνη του α.ΓΑΔΟΛΟΥ 
. και όλαι αι δαπάναι εκ της κατασκευής ίΔΙΧΩΝ ΠΡΟΤΑ¬ 
ΣΕΩΝ, η δουλεία αυτών, η πλάτυνρις και οιουδήποτε 
είδους ανάπτυξις δια να επιτραπεί η οδική κυκλοφορία 
του ϊΖΟΠΛΙΕίΟΥ του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. προσωπικού ή υλικών και 
μεταφορέων 3ΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ (ΡΙΑΗΤ 0ΑΙΙΗΙΣΒ3), θα βαρύ¬ 
νουν τον ΑΝΑΔΟΧΟΝ· 

Χ ρόνος διά Πεοάτωσιν 

43.1. - Ολόκληρον σο 3ΡΓ0ΓΤ και, εάν έχει εφαρμογήν, οιονδή- 

ποτε τ&ΗΜΑ απαιτούμενον να ολοκληρωθεί εντός ενός 
συγκεκριμένου χρόνου ως εικονίζεται εις το,ΧΡΟΝΟΔΙΑ¬ 
ΓΡΑΜΜΑ, θα ολοκληρωθούν, συμφώνως προς τας διατάζεις 
του "Αρθρου 43, εντός του χρόνου του υπολσγισθέντος 
από της ΗλΙΕΡΟΙίΗΝίΑΣ της ΕΝΑΡΞΕΩΣ» ή εντός τοιούτου 
παραταθέντος χρόνου ως ενδέχεται να επιτρέπεται εκ του 
"Αρθρου 44·. 

Παράτασις Λρόνου Περατώσεως 

44.1. - Αΐ προγραμματισθςίσαι ημερομηνίαι παραδόσεως υλικών 

και ΕΓΚΑΤΑ ΣΤΑΣΕΩΣ (ΡΣΑΝΓ) ή και η προ γραμματσθείσα 
ημερομηνία ΠΕΡΑΤΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ύΕΙΛΑΝΟΛΟΓΙΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ θα 
υπόκεινται εις αναπροσαρμογήν μόνον εις την περίπτω- 
σινι¬ 
ά.- ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ συμφώνως προς τα "Αρθρα 50, 51 και 52 
του παρόντος, ή 

0.- γεγονότος αΝΩΤΖΡΑΣ 3ΙΑΣ συμφώνως προς το "Αρθρον 
59 του παρόντος ή 

γ·- οιασδήποτε καθυστερήσεως της ποοόόου του ΕΡΓΟΥ 
ειδικώς προκληθείσης υπό του 3ΡΓ0Δ0Τ0Υ και μη 
άλλως πως προβλεπομένης εις την ΣΪΜΕΑΣΙίί, ούσης 
τοιαότης ώστε να ,θιγούν αι ημερομηνίαι παραδόσεως 
του αΝΑΔΟΧΟΥ ή και η προγραμματικέ ίσα ημερομηνία 
ΠΕΡΑΤΩΣΕΩΣ ΓΩΙί ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. 

Εις την περίπτωσιν (γ) ανωτέρω ο αΝΑΔΟΧΟΣ θα δι¬ 
καιούται αποζημιώσεως δεόντως αιτιολογημένης δια 
τας αμέσους δαπάνας του. 

Π αροχή υπό του Αναδόχου Γνωστοποιήσεων και Λεπτομερών 
Σ τοιχείων 

44.2. - 0 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ δεν υπσχρεοόται να λαμβάνει οιανδήποτε 

απο'φασιν (να ασιοφασόζει) αναφορικώς με την Παράγρα¬ 
φον 44.1 ανωτέρω, εκτός εάν ο αΝΑΔΟΧΟΣ ακολουθήσει 
τις διαδικασίες που προ βλέπονται εις τα "Αρθρα 51, 

52 ή και 59 και υποβάλει εις τον ΜΗΧΑΝΙΚΟΝ λεπτομε¬ 
ρή στοιχεία οιασδήποτε παρατάσεως του χρόνου , την 
οποίαν ενδέχεται να θεωρεί* ότι δικαίοόται,δια να 
δυνηθεί η τοιαότη υποβολή στοιχείων ταυτοχρόνως να 
ερευ νηθεί. 

Ελλείφει τούτου ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν δικαιούται οιασδήποτε 
παρατάσεως. 

" ΩΡαι Εργασίας 

45*1»- 0 ΛΝΑΔΟΛΟ Σ θα συμμορμούταί προς τας διατάζεις ταυ 
ΝΟΜΟΥ εν σχέσει με τις ώρες εργασίας. 

4.5.2. - Εάν ο αΝΑΔΟΧΟΣ θεωρήσει απαραίτητον να παρατείνει 

την εργασίαν τα Σέβατα, Κυριακές, εορτές και υπερω- 
ριακώς θα είναι ευθύνη του αΝαδΟΧΟΥ ν “ λ>άβει τις α- 
παιτούμενες άδειες από τις αρμόδιες Αρχές και ο αΝΑ- 
ΔΟΧΟΕ οφείλει να γνωρίσει τούτο εκ των προτέρων εις 
τον ΕΡΓΟΔΟΤΗΝ. "θ λ αι αι ευθύναι και δαπάναι παραμένουν 
αποκλειστικώς εις τον αΝΑΔΟΧΟΝ εις περίπτωσιν εργασίας 
του προσωπικού του τα Σάββατα, Κυριακές, εορτές ή ' 
υπερωριακώς. 

Ουδεμία πρόσθετος πληρω-μή ένεχεν της τοιαότης κατά 
την γνώμην του ΑΝΑΔΟΧΟΥ απαραιτήτου παρατάσεως της 
εργασίας τα Σάββατα, Κυριακές, εορτές, ημέρες φεστι¬ 
βάλ και παντός είδους υπερωρίας, θα πληρωθεί.εις τον 
ΑΝΑΔΟΧΟΝ υπό* του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


£υθμ ός Προόδου 

1ό»Ι·"*ύίν δI» οι ονόόποτε λόγον, ο οποίος όςν παρέχει το 6ι— 
κϋίωμα παρατάσεως εις τον ΑΛ*ΑΔΟ.ίΟΗ, ο ρυθαός της 
προόδου. του ΕΡΓΟΥ ή οιουδήποτε · :ρ·ΛΗ \ πτ ε ή ΒΕΡΟΥΣ δεν 
είντι. οποτεδήποτε σύμφωνο; με το Αναλυτικόν (Λεπτο^ε- 
ρίς). ίΐρύγραμμα το προβλεπόαενον υπό της Παραγράφου 
Ι3.Ι, ο ΑΕΧλΝΙΧΟΣ οφείλει να γνωρίσει τούτο εις τον 
λΝ ΑΔΟΛΟ Η ο 0*0ίος οφείλει τότε να λάδει μέτρα απαραί¬ 
τητα δι'επιτίχυνριν της ποοόδου εις τρόπον ώστε να 
είναι σύμφωνος με το εγχριθέν ποόγραμυα. 

Ο .ΑΝΑΔΟΚ0Σ «εν θα δικαιούται οιασόή-οτε ποοσθέτου 
πληρωμής δια την λήψιν Τοισύτων μίτρ-ν. 

Δ Ι ΑΓΑΣ51 Σ ΠΟΙ ΝΙΧΟΝ_ ΖΗ ΤΡΟΎ 

ΰ ο ι νι κή _Ρήτρα δ ια Καθυστέρησιν 

47.1·- Ο ΑΝΑΔΟΧΟε θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να πραγματο¬ 
ποιήσει την ΟΛΟΚΛΗΡΟ Π» Ϊ3Ν «ΑΛΑΝΟΛΟΓΙΖΟΝ 3ΡΓΑΣΙ0Ν» 
τήν ή προ της ημερομηνίας της ανα®ερουένη ς εις το 
ΚΡΟΎΟΔΙΑΓΡΑΦΑ της ΣΥΜ3ΑΣ20Ι. Εάν η το ιού τη ημερομη¬ 
νία καθυσχερηθεί δια λίγους αποδοτέους εις τον ΑΝΑ-. 
ΔΟΛΟΝ, ο αΝΑΔΟΚΟΣ οφείλει να πληρώσει εις τον 3ΡΓ0- 
ΔΟΙΗΝ ως Π ΟΙ ΚΙΧΗΝ ΡΗΤΡΑΝ μηο έν κόμβ πέντε τοις εχα- 
τίν (ο.5°/ο) του ΗΜ3ΑΠΚ0Ϊ ΗΟϋΙΚΙΙ δι'οχίοτην 
πλήρη εβδομάδα (επτά ημερολογιακές ΗΙίΞΡΕΣ) καθυστε- 
ρήσεως μέχρις εξ τοις εκατόν (6°/ο) του ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ* 
ΤΙ12ίϋΔΐΚ>Ε. 

Η αυτή διάταξις ισχύει δια καθυστερήσεις ΟΛΟΪΔΗΡΟ- 
Σ33Σ (Π3ΡΑΜΣ22Σ) ΤΟΝ ΜΕΛΑΝΟ Λ0ΓΙΚΩ3 3ΡΓΑΣΙ2Ν, τυχόν, 
συμφωνηθέντων ΤΜ3-.ιΑΤ3Ν, συμφώνως προς την Παράγραφον 
48.3. 

Αι αυταί διατάξεις ισχύουν επίσης δια καθυστερήσεις 
του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ εχτελέσεως του 3ΡΓ0Υ εντός των προθε¬ 
σμιών (χιλιομετρικοί δείχται) των οριζομένων εις το 
Πρόγραμμα του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ το υποβληθέν εις τον ΕΡΓΟ¬ 
ΔΟΤΗΝ ως προβλέπεται εις την ανωτέρω Παράγραφον 13.1 
καν ως το ρηθέν Πρόγραμμα ενεκρίθη υπύ του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ.* 
Αι χρηματικαί αυταί ποιναί θα υπολογίζωνται επί 
ϊης ποσύτητος του ΕΡΓΟΥ της μη εχτελεσθείαης συμφώνως 
προς το ανωτέρω εγχριθέν Πρόγραμμα. 

4ΐα τις χρηματικές αυτές ποινές ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ θα εγχει- 
ι σαπίσου ς 

ρίσει εις το^ν. 2ΡΓϋΔ0Εί^εγγυητ».χάς τραπέζης, ισχυούσας 
μέχρι της ημερομηνίας της 02?ΛΪ9£23Χ Τ2Π ΜΗΛΑΎΟΑΟΓΧΥίΠ 

ΕΡΓΑΣΙΟΝ. 

Αΐ ρηθείσαι εγγυητικαί θα επιστραφούν εις τον ΑΎΑΔΟΥΟΎ 
εκ νέου 

ευθύς ως ο ΑΝΑΔΟΧΟ Σ χαλύφει/την καθυστέρησιν συμφώνως 
προς το Πρόγραμμα. 

3»·ς περίπτωσιν που ο αΝαΔΟΖΟΣ δεν πραγματοποιήσει 
την Π8ΡΑΤ3ΣΙΣΓ ΤΟΎ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΝ 3ΡΓΑΣΙ0Ν την συμφωνη- 
θείσαν ημερομηνίαν δια λόγους αποδοτέους εις τον αΝα- 
ΔΟΙΟΗ, αι ενδιάμεσαι αυταί χρηματικαί ποιναί θα αντί— 
,σταθμίΐωνται με τας ΙΡ££ΑΜΧαΣ ΠΟΙΝΑΙ τας πληρωτέας 
υπό του αΝΑΔΟΙΟΙ δια την μη πραγματοποίησιν της ΠΕΡΑ¬ 
ΊΩΣΕΣ Μ5 Η5ΧΑΎ3Λ0ΓΣΣ0Ν ΕΡΓΑΣΙΟΝ. 

Το υπόλοιπον θα χαταβάλεται υπό ή επιστρέφεται εις του 
λΝΑΔΟΛΟΝ. 

«.2.- αι ρηθείσαι Β0Ι3ΧΣΑ.Ι ΡΕΤΡλΙ της Παραγράφου 4-7.1 είναι 
ως εξυπαχούεται συμφώνως προς τον Ελληνικόν ΠΟ..ΟΎ και 
όχι ευμφωνηθέν Αρνητικόν της Συμβάσεως Διαφέρον 
(II;ϋΙ0ΑΤΖΕ ΠΑ-.λ^ 23)» και αι χρηματικαί ποιναί θα 
χατσόάλωνται αν εραστήτως του εάν ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ υπίστη 
ή δεν υπίοτη απώλειαν ή τημίιν συνεπεία αθετήφεως τ;υ 
αΝΑΔΟΙΟΥ» ή -αδυναμίας εχτελέσεως των συμβατικών του 
υποχρεώσεων. 

♦7.3— Αι ανωτέρω ΠΟΧΝΙΚΑΙ 2ΗΓΡΑΙ της Παραγράφου 47.1 είν«ς 
ανεξάρτητοι ίλών των λοιπών 4ιχαιωμάτω'/ και απαιτή¬ 
σεων των παρεχομένων εις τον 3?ΡΟΔΟΧΗΝ δυνάμει της 


ΣΥΙ^ΑΣΞΠΣ ή του ισχύοντος ϊίοΠΟΪ (και ειδικώς του δι¬ 
καιώματος του 3ΡΓΟΔΟΤΟΥ να απαιτήσει αποζημίωσίν δια 
πάσαν 2Γμίαν την οποίαν υπέστη λόγω καθυστερήοεως επι- 
•ρυλασσομένου εν τούτοι ς του αποκλεισμού της παραγρά¬ 
φου 6 2.1 του παρόντος) χαι ενδέχεται αι χρηματικαί 
ποιναί να παραχρατηθούν επίσης εξ - οιουδήποτ ε χρηματι¬ 
κού ποσού οφειλαμένου εις τον ΔΙΑΔΟΧΟ» από τον 3?Γ0Δ0- 
ΊΕ-ΐ, (ως χαι απο' την 3γγύησιν Ξχτελέσεως), θεωρούαεναι 
ως χρέος του ΑΝΑΔΟΧΟΥ προς τον 2?Γ0Δ0Ει'ί. 

Συμφωνείται ότι η ως άνω Αποζημίωσις δεν θα υπερβαί¬ 
νει το ποσόν του 6°/ο ολοκλήρου του ΣΥΥ2ΑΤΙΚ0Υ ΤΠ.ΙΗϋΙ- 
ΤΣ «.· £ν τούτοι ς το συνολικόν ποσόν αμφατέρων των Ιρκ— 
2ΑΧΣΣ33 Π0ΙΝΟ8 της Παραγράφου 47.1 καθώς και της ως 
άνω Αποζημιώσεως δεν θα υπερβαίνει το δέκα τοις εκατόν 
<10°/ο) ολοκλιίροα του ΕΥ;;3ΑΙΪΧ0Ϊ 11'ΛΜΚΖ. 

;ο Τί υνών. Π ο οο ωρί .ν^ ριοόο^ ^ α£Λχ- 
*Λ) «<τί Οθιοτί»4 .ιτο6 ο; ι1 (Γ.χρΛ\ιχβ<\ ) 

^1°2^ [ 3?ί5 Μΰ&£ϊ 3υϊ3αΐ3ί3Β ί «8*Α 1>ΡΚίΓΚί» τ?Γ^γ Τ3Μ 

4Θ.Ι.— ο Αέί.ίΑΟΠΟΣ οφείλει να υποβάλει εις του ,ΜΗλΑΜΙΚΟ^Γ, ένα 

μήνα προ της προγραμματισμένης υπ'αυτού Π2?ΛΤΠΣΙΠΣ ΤΠΜ 
Αϊί0Λ0ΓΐΚ*3ί —?ΓΑΣΙΠΠ ομού μετά σχετικού καταλόγου 
εχκρεμουσών εργασιών χαι προγράμματος περατώσεις - των. 
«ιετά την εχτέλεσιν των εχκρεαουσών εργασιών, συμφώνως 
προς τας ΠΒ3ΔΙΑΓΡΑ-ϊΑΣ. ο ΑιΥΛΔΟ.ΧΟΣ οφείλει ν α ειδο¬ 
ποιήσει τον ΜΗΑΑΚΙΚΟΙί σχετιχώς με την ημερομηνίαν που 
ο Α^ΑΔΟΑΟΣ θεωρεί ότι θα πραγματοποιηθεί η Π3ΡΑΤ0ΣΧΣ 
τα:ϊ ΜΗΑαΚΟΔΟΠΧΟΧ ΑΓΑΠΗΝ του 2ΡΓ0Υ. 

Π ^^τοποιηΤ^κύν Περατώοεως μηχανολογικών·^£ ^ασιών 
48.2.- 3ντός τριάντα (30 ) Η„3ΡΩΙί· από της παραλαβής της ρη- 
θείσης ειδοποιήσεως, Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ οφείλει να εκδώσει 
πιστοποιητικόν προς τον ΑΠΑΔΟΚΟΝ πιστοποιούν την ημε¬ 
ρομηνίαν Π3ΡΑΜΓ33Ε ΤΩΗ ΜΗΧΑ50Λ0ΓΙΖα7 3ΡΓΑΣΙΩΗ, εάν 
ο ΙΗΧΑ2ΠΚ0Σ κρίνει ότι η Π3ΡΑΤ3ΣΙ2 Κ» -,ίΕΚΑΠΟ.νοΠΚί2Τ 
ΒΡΓαΠΣΠΙ επραγματοποιήθη, ή ειδοποιήσει τον αΝαΔΟΙΟΗ 
να αποχαταστήσει ο ιαδήποτε ^ιΑΙΤΟΡίΑΤΑ (2ΔΔ3Ι531Σ, αΙ3~ 

Λ2132) προ της εκδόσεως του ανωτέρω πιστοποιητικού. 

Ο Α5ΑΔ0Α0Σ-οφείλει χαι πάλιν, να δώσει, ως άνω ειόο- 
ποίησιν (ειδοποιήσει) τον ίιίΕΙΑΝίΚΟΚ μετά την αποκατά- 
στασιν όλων των 3ΛΑΤΤΛΜΑΪΩ1Γ (2ΔΑ3ΙΪΕΩΙΤ, ΑΪ3Δ3Ι3*Γ), και 
εάν η αποκατάστασις αυτών γίνει δεχτή υπό του 1211 Α.'Π- 
ΧΟΥ., ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ θα εκδώσει το ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΎ Π3ΡΑΤ0- 
Σ23Σ ΤΟΝ 11ΗΑ ΑΛΌΛΟ ΓIΚ ΟΗ ΒΡΓΑΣΙΟίΓ. 

Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ θα θεωρείται ότι επφαγματοποίησε την ΠΕ¬ 
ΡΑ ΚΣΙΗ ΤΟΝ ΗΗΧΑΠ0Λ0ΓΙΣ2Η 2?ΓΑΖΙΟΎ του 3ΡΓ0Υ όταν 
αι χάτωθι δραστηριότητες, αι αοαιτούμεναι εκ Των 
ΣλΣΔίΠίί και των Π ΡΟΔΙ ΑΓΡΑ νΠΠ, έχουν ικανοποιητικώς 
ολοκληρωθεί και γίνει αποδεχταί υπό του ΗΗ.ΪΑΝΙΧΟΓ:- 
I) Όλαι αι Κατασχευαστικαί εριασίαι, 2) Όλαι αι ΔΟΚΙ- 
“λΐ και απόπλυσίς (ίΙΟβΙΛ) του αγωγού, 3) Όλη η 
Στέγνωσις (ΜΥΙΙίΟ) του Αγωγού, 4) Περάτωσίς εκχρεμουσών 
εργασιών (διάτρητος κατάλογος), 5) Υποβολή δι'ΞΡυθράς ' 
(μελάνης) σημειουμένων (Α3 ΒΠΙΠΤ ί' Πς 2ατεσ>;ευάσθησαν) 
242ΔΙ2Ύ. 

ώευτερεύουσαι ελλείψεις αι οπσίαι κατά την γνώμην του 
• ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ δεν επηρεάζουν την χρήσιν του ΕΡΓΟΥ δια τον 
προορι ζόμενον σκοπόν, δεν θα κωλύουν την έχδοσιν του 
ΠΙΣΚΠΟΙΗΤΟΥ Π2ΡΑΤΠΣ2ΠΣ ΤΠΝ ΜΗΑΑ2Γ0ΛΟΓΙΚΟΎ 3ΡΓΑΠ0Ύ. 
Εξυπαχούεται επίσης ύτι αι 6ευτερεύουσαι αυταί ελλείψεις 
θα συμπληρωθούν υπό του αΎΑΔΟαΟΥ προ της εκδόσεως 
του ΠΙΖΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΟΡΙΙΗΖ .'ΛΟΔΟΑΗΣ (ΠΑΡΑΛΑ^Σ), 
αλλά εν πάση περιπτώσει εντός της περιόδου της οριζομέ- 
νης υπό του ^ΑΛΙΚΟΥ εις το ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ» Π2ΡΑΤ0Σ3ΠΣ 
ΤΟΎ -ΗΙΑΎΟΛΟΓΙΚΟΝ 2ΡΓΑΠ0Ν. 
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Π εσάτωσις Μηχαν ο λογικών Εργασιών Τμημάτων 
4ο.3.- Γόμφων·**! προς την εις την Παράγραφον 43.1 εχτιθεμέ- 
νην διαδικασίαν, ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ δύναται να εκδώσει ΠΙΣΤΟ¬ 
ΠΟΙΗΤΙΚΟΎ ΠΕΡΑΤΩΣΒΩΣ ΤΩΝ •.Ε-ΑΛΟΛΟΓΙ^ί» 2ΡΓΑΣΙΩΝ ζν α\ί- 
σει με οιονδήποτε 11131—λ δια το οποίον έχει εγχριθεί 
χωριστός χρόνος «ερατώσεως. 

Π ι στοηοι ητι:ιόν προσωριν ής Αποδοχής (Παραλαβής ) 

43.4.- Μετά την ΠΕΡΑΛίΣΙΝ ΤΩΝ .ΑίΑΝΟ.·.ΟΠΖΩΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ο ΑΝΛ- 
ΔΟλΟΣ θα προρεί εις τις κάτωθι δραστηριότητεςι- 

1. - Περάτωσις των εκκμεμουσών εργασιών του καταλόγου 

(38ΤΤΙ.Ι3Τ) του επιουναπτομένου εις το ΠΙΣΓΟΠΟΙΗ- 
ΓΧΚΟΝ ΠΕΡΑΓΩΖΕΩΣ ΜΗΧΛΝΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, 

2. - Σργασίαι θέσεως εις λειτουργίαν;- έλεγχος βανών, 

δοκιμή παρεμβυσμάτων, έλεγχος καμπύλών, δοκιμαί 
καθοδικής προστασίας, ως εν λεπτομερεία περιγρά- 
9 ονται εις τας ΠΡΟΔΙαΓΡΑΦΑΣ· 

3. - Υποβολή οριστικών α 5 3ϋΙώΙ (ως κατεσκευάσθησαν) 

σχεδίων. 

4. - Υποβολή μηχανολογικών καταλόγων/εγχειριδίων λει¬ 

τουργίας (εάν τυχόν υπάρχουν). 

Μετά το πέρας των ανωτέρω δραστηριοτήτων, ο αΎΑΔΟΧΟΣ 
θα ειδοποιήσει τον ΜΗλαΝΙΚΟΝ σχετικώς και ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
εντός όεκα-τεσσάρων (14; ΗωΕΡΩΝ από της ειδσποιήσεως 
του αΝΑΔΟΧΟΥ θα κρίνει ότι αι ανωτέρω δραστηριότητες 
έχουν κανονικώς εκΤελεσθεί ή θα ειδοποιήσει τον αΝα- 
ΔΟΧΟΝ σχετικώς με οιαδήποτε ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ (ΕΔΛΕΙ72ΙΣ» 
ΑΤΕΛΕΙΕΣ) που θα υποκατασταθούν υπ'αυτού ποο της 
εχδόσεως του ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ· 

Ο λΝδδΟΙΟΕ οφείλει να προβεί εις την απακατάστασιν 
όλων τα.ν ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ (2ΛΛΕΙΓΕΩΎ, ΑΤΕΛΕΙΩΝ) και εάν 
η αποκατάστασις γίνει δεκτή υπό του Μ3ΧΑΝΙΖ0Υ, ο 
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ θα εκόώσει το ΠΙ2Τ020ΙΗΪ220Ν ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ εντός δύο (2) μηνών από της ΕΓΓΡΑΦΟΥ γνω- 
μοδοτήσεως του ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ υπό τον όρον ότι θα έχουν 
εκπληρωθεί αι διατάζεις των Οικονομικών 'ορων και 
Συμφωνιών. 

Π ροσωρινή Παραλαβή Τμημάτων 

48.5, τ· Συμφώνως προς την 6ιαόικασίαν την εκτιθεμένην εις την 

ανωτέρω Παράγραφον 48.4, ο ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ δόναται να εχ- 
όώσει ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΤΙΚΟΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ εν σχίσει 
με οιονδήποτε ΤΜΗΜΑ του ΕΡΓΟΥ δια το οποίαν έχει εκ- 
δοθεί ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΎ ΠΕΡΑΤΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡ¬ 
ΓΑΣΙΩΝ. 

Π ίστοποιητικόν οριστικής Παραλαβής 

43.6, - Το ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΎ 0ΡΙΓΠ2ΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ θα εκδοθεί 

τριάντα έξ (36) μήνες από της εχδόσεως του ΠΙΣΤΟΠΟΙΗ¬ 
ΤΙΚΟΥ Π ΕΡΑΤΩΣ-ΕΩΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑ ΖΙΩΝ αλλά όχι άνω 
των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από της εχδόσεως του 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ. 

ΤΟ ζήτημα του ΠΙ ΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ υπό- 
χειται εις την διόρθωσιν υπό του αΝΑΔΟΧΟΥ οιουόήποτε 
ΕΛΑΤΤ2Ι4ΑΤ0Σ (ΒΑΛΕΙ 22ΩΣ» ΑΤΕΛΕΙΑΣ) διαπι στ*θέντος μετά 
την έκδοσιν του ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ. 

48.7, - Η ΣΥΕΒΑΣΙΣ δεν θα θεωρείται'περατωθείσα αέχρις ότου 

το ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΎ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ υπσγρα?εί υπό 
ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ και παοα-οθεί εις τον αΝΑΔΟΧΟΝ, αναοέοον 
την ημερομηνίαν κατά την οποίιν ο νΝΛΔΣίΣΣ ϊξεπλήοωσε 
τας υποχρεώσεις του αναφορικάς με την επτέλεσιν και 
περάτωσιν (οκοκλήρωσιν) του ΕΡΓΟΥ και την αποκατά— 
στάσιν οιωνόήποτε ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ (ΕΛ-’.ΞΙχΕΩΣ· ΑΤΕΛΕΙΩΝ) 
κατά τρόπον ικανοποιοόντα πλήρες τον 12ΛΑΝΙ20ΙΙ, 

Ε ΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΠΑΛΟΧΟΥ 
ΔΐΥνή σεις Υπηρεσιών 

49.1.— ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ εγγυάται ότι. αι υπηρεσίιΐ να παοέχωνται 


συμφώνως προς την ΣΥωΒΑΣίΎ, και θα εκτελέσει το ΕΡΓΟΥ 
εν αυστηρά συμμορφώσει προς την Μελέτην την παρα- . 
σχεθείααν υπό του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ δια να καταστεί το ΕΡΓΟ Ν' 
κατάλληλον από πάσης απόφεως δια τον εκ της ΣΓΛ3ΑΣΒΩΣ 
προοριζόμενον σκοπόν. 

Εις την περίπτωσιν που αι ανωτέρω εγγυήσεις υπηρεσιών 
του αΝΑΔΟΚΟΥ* τότε ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα παρέχει δωρεάν δ ιορ- 
θωτιχάς υπηρεσίας και θα φέρει ίλες τις δαπάνες δια 
υλικά και ΕΓΚΑΤΑΣΙΑΣΙΙΓ, Μεταφοράν, Κατασκευήν, θέσιν 
εις Λειτουργίαν, και οιανόήποτε άλλην δαπάνην απαραί¬ 
τητον δια τροποποιήσεις, επισχευάς ή και αντικατάστα¬ 
σή του ΕΡΓΟΥ ή οιουδήποτε τμήματος αυτού. 

Αΐ εγγυήσεις υπηρεσιών του αν’ΑΔΟΕΟΥ θα είναι.εν ισχότ 
ϋέχρι της ημερομηνίας εχδόσεως του ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΟΡΙ¬ 
ΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ* 

Ε γγυήσεις Υλικών και Γ.οιότητος Εο/ασίας 

49.2.- Ο αΛλδοΙΟΣ εγγυάται ότι όλα τα υλικά χαι η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ¬ 
ΣΗ Σ (Η,ΑΝΤ) που επρομηυεόθησαν υπ'αυτού είναι εντελώς 
κ αινου ργή, εν αυστηρά συμμορφώσει προς τας πρσόισγρα- 
φάς της ΣΥϊί3ΑΣ£ΩΣ, απηλλαγμένα από ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ (ΕΛΛΕΙ¬ 
ΠΕΙΣ, ΛΤΕ-ιΕΣΕΣ) και απολύτως κατάλληλα δια το ΕΡΓΟΥ. 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ εγγυάται επίσης ότι η ποιότης εργασίας της 
κατασκευής και ανεγέρσεως του ΕΡΓΟΥ θα είναι ανωτάτου 
επιπέδου και απολύτως ικανοποιητική δια την πραγματο— 
ποίησιν του ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ. ΕΡΓΟΥ και συμφώνως προς 
τας ΠΡ0ΔΙΑΓΡΑ-5ΑΣ· 

Ο ΑΎΑΔΟΧΟΣ θα είναι υπεύθυνος δια την επισκευήν ή αντι- 
χατάστασίν, ιόίαις αυτού δαπάναις, ελαττωματικού εξο¬ 
πλισμού· και υλιχώικαι ΕΓΚΑΤΑ ΣΤΑΣ32Χ ή ελλειπούς, ποιότητος 
εργασίας, που •επρομηθεόθησαν υπό του ΑΝΑΔΟΚΟΥ. 

3 όν ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν διεξάγει οιανδήποτε απαιτουμένην 
διορθωτικήν εργασίαν εντός ευλόγου προθεσμίας τεθεί- 
σης υπό του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ» τότε ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ θα έχει το δι¬ 
καίωμα να κάμει την διορθωτικήν αυτήν εργασίαν εξόδοίς 
και με κίνδυνον του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και εισπράξει τα οότω 6α- 
πανη&έντα χρήματα εξ οιουδήποτε χρηματικού ποσού οφει- . 
λομένου εις τον αΎΑΔΟΧΟΝ, ή δόναται να εκπέσει αυτά 
εκ του ποσού οιασδήποτε Εγγυητικής του αΝΑΔΟΙΟΤ, ως 
χρέος οφβίλόμενον υπό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 

ΑΙ εγγυήσεις υλικών·, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ (ΡΙΑΝΤ) και ποιότη¬ 
τος εργασίας του ΑΎΑΔΟΧΟΥ θα είναι εν ισχότ μέχρι της 
εχδόσεως του ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΟΠ ΣΓΙΗΗΣ ΙΙΑΡΑΔΑ3Η2. 

Αΐ εγγυήσεις υλικών, 3Π.ΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ (ΤΣΑΝΤ) και ποιότη¬ 
τος εργασίας του αΜαδΟΧΟΥ δεν καλύπτουν την συνήθη 
φθοράν και μη οσθήν λειτουργίαν του ΕΡΓΟΥ υπό αυστη- 
ροτέρους όρους των οριζομένων εις τας οδηγίας Χειτουρ- 
γίας. 

Εάν συμφώνως προς την ανωτέρω εγγόησιυ, ο ΑΎΑΔΟΧΟΣ 

επισκευάσει ή αντικαταστήσει οιονδήποτε εξοπλισμόν, 

υλικά, ΕΓΧΑΤΑΣΤαςΙΝ ή ποιότητα εργασίας αι διατάξεις 

της παρούσης Παραγράφου θα ισχύ<χ>υν τότε επί των ρη- 

οέντων επ^σκευασθέντων ή αντιχατασταθέντων εξοπλισμού, 

υλικών, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Ί ποιότητας εργασίας δια τον 

υπόλοιπον χρόνον της εγγυήσεως αλλά όχι ολιγώτερον μιάς 

πεοατώσεως 

περιόδου ενός έτους από της ημερομηνίας/των τοιουτων 
επισκευών ή αντικαταστάσεων χλπ. 

Επιπροσθέτως των ανωτέρω παρεχομένων εγγυήσεων, εςυπα- 
κοόεταί εν τούτοι ς ότι ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ εγγυάται δια την 
κατασκευαστικήν ζημίαν (βλάβην) εκάστης αστικής (πολι¬ 
τικής) κατασκευής προμηθευθείσης ως τμήμα του ΠΤΓΟΥ 
υπό του αΝΑΔΟΧΟΥ ως προβλέπεϊαι εκ του ΝΟΜΟΥ. 

? ΤΤ υήσει.; Περατώσεως Μηχανολογι -ών ζ ργασ ιών 

49.3.-0 ΛΛ.λΔΟΧΟΣ εγγυάται να ,ΐμαγματοποιήσει την ΠΕΡΑΤΩΣΙ:: ΤΩΝ 
ΜΗ» ΑΧΟ ΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΓΕί : · ι φ "-υ ν χρόνον τον ο οι ζόμί'.ον εις 
Ό ΧΡΟΎΟΔ Γ ΑΓΡ.Α'ΣίΛ. 




ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ 



ροσθήκ£ά και παοαλεί-εις 


5θ·Ι·-0 .'-ΞΧΑΧΙΧΟΣ οφείλει να κάμει οιανδήποτε ΜΕΤΑΒΟΛΗΝ ταυ 
^ οχήματος, ποιότητος ή ποσότητος ταυ ΕΡΓΟΥ ή οιουδήποτε 
Τμήματος αυτοί η οποία κατά την γνώμην του, είναι 
απαραίτητος και δια τον σκοπόν αυτόν, ή εάν διΌιον- 
δήποτε άλλον λίγου» ήθελε, κατά την γνίμην του, εί¬ 
ναι ενδβόειγμίνον, οφείλει να εκδώσει (χορηγήσει) 
οδηγίαν η οποία θα φέρει την έγκρισιν του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ 
προς τον αΝΑΔΟΧΟΝ να πράζει και ο ΑΝΑΔΟΧΟ Ζ θα πράζει 
οιονδήπστε των κάτωθι ί¬ 
α) θα αυξήσει ή μειώσει την ποσότητα οιασόήποτε ερ¬ 
γασίας περιλαμβανόμενης εις την ΣΥ..;3ΑΣΙΝ, 
β). θα παραλείψει οιανδήποτε τοιαίτην εργασίαν, 
γ) θα αλλάζει τον χαρακτήρα ή την ποιότητα ή το 
είδος αια<^ήποτε. τοιαότης εργασίας, 
δ) θα αλλάζει τα επίπεδα, γραμμάς, θέσιν και διάστα- 
σιν οιουδήποτε τμήματος του ΕΡΓΟΥ, 
β). θα εκτελέσε.ι πρόσθετον εργασίαν παντός είδους απα¬ 
ραίτητον δια την περάτωσιν του ΕΡΓΟΥ. 
σ*6) θα αλλάζει οιανδήποτε ορισθείσαν σειράν ή χρονισμόν 
της κατασκευής οιουδήποτε τμήματος του ΕΡΓΟΥ. 
Ουδεμία τοιαύτη ΜΕΤΑΒΟΛΗ θα ακυρώνει εν πάση περι- 
πτώσει την ΣΪΊίΒΑΣίΝ, αλλά αι, τυχόν, αυνέπειαι όλων 
των τοιοότων ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ θα αξιολογηθούν συμφώνως προς 
το 'Αρθρον 52- Υπό τον όρον ότι οσάκις η χορήγησις 
μιάς οδηγίας μεταβολής του ΕΡΓΟΥ αναγκαιαί λόγω 
υπερημερίας τίνος ή.αθετήσεως της ΣΥ.Ι3ΑΣΞ2Σ υπό του 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ» ή δια την οποίαν μεταβολήν είναι υπεύθυνος 
οιαδήποτε πρόσθετος δαπάνη αποδοτέα εις την τοιαύτην 
υπερημερίαν θα βαρύνει τον αΝΑΔΟΧΟΝ. 

■ 0 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ θα έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε, να κάμει 

αι 

οιασδήποτε ΜΕΤΑ20ΛΑΣ εις το ΖΡΓΟΗ και/ΜΖίΑΒΟΛΑΙ εν 


51.2.- Το αίτημα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ προς τον ΕΡΓΟΔΟΏΝ να αναγνω¬ 
ρίσει και εκδώσει ΜΕΤΑΒΟΛΗΝ η οποία μπορεί να θίζει 
την προγράμματασθείσαν ημερομηνίαν ΠΕΡαΓΩΣΖΩΣ ΤΩΝ 
■ΧΝΛλΝΟΛΟΓΙΧΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ή και το ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΝ ΤΤ'Ή'-Ά, 
θα υποβληθεί υπό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, όχι βραδύτερου των 
είκοσι (20) ΗΜΕΡΩΝ από της ημερομηνίας του γεγονότος 
που επροκάλεσε την πρατεινομένην αλκαγήν, πλήρες 
μετά λεπτομερούς εκτιμήσεως των συνεπαγομίνων χρόνου 
και δαπάνης, ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ οφείλει να εκδώσει (χορηγή¬ 
σει) την ΜΕΤΑΒΟΛΗΝ εντός είκοσι (20) Η-ΕΡΩΙΓ από του 
ως άνω αιτήματος του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 

^κτίμησις (Αζ ιολόγησις ) μεταβολών 


52.1.- Το ΣΥωΒΑΤΙΚΟΝ Τ Γ - Η - ιΑ θα υπόκειται εις αναπροσαρμογάς 
υπό του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ δι'εγκριθείσας μόνον ΜΖΤΑ30ΛΑΓ· 

Εάν μία τοιαύτη ΜΕΤΑΒΟΛΗ θίξει την δαπάνην του ΕΡ¬ 
ΓΟΥ · αναπροσαρμογή του ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΙΗΙΑΪΟΕ, θετική 
ή αρνητική, θα γίνει. 

52.2·- Το ποσόν οιασδήποτε αναπροσαρμογής του ^ΜΒΑΤΙλΟΥ 
ΤΙΜ Η ΜΑΤΟΣ δια ΗΒΪΑ30ΛΑΣ συμφώνως προς την ανωτέρω 
Παράγραφον 50·Ι θα εκτιμηθεί υπό του ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, επί 
τη βάσει εκτιμήσεως συν ταχθείσης υπό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
συμφώνως προς τας 5ιαλαμβανομένας εις την ΣΥϋΒΑΣΙΝ 
διατάζεις. 

52-5·- Ρητώς συμφωνείταΐ- ότι οιαιδήποτε αναπροσαρμογαί του 
ΜΓΜΒΑΙΙ20Υ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ 6 ν εκ εν των ως άνω αναφερομένων 
ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ, θαγίνοϋν προς τας τιμάς τας συ νομολογου¬ 
μένας εις την επισυναπτομένην εις την ΣΥΜ2ΑΣΙΝ ανά- 
λυσιν του ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ και εις περίπτωσιν 
που αι εν λόγω τίμαί δεν έχουν εφαρμογήν τότε η ανα¬ 
προσαρμογή θα γίνει συμφώνως προς τας Τιμάς Μονάδας 
τας εκτιθεμένας εις την ΣΓΜ3ΑΣΙΝ, και το ΣΥ-ΒΑΓΙΧΟΝ 
ΤΙΜΗΜΑ θα αυζηθεί ή μειωθεί καταλλήλως. 


ουδεμιά περιπτώσει θα θίγουν τα δικαιώματα ή υποχρεώ- 
σεις των ώδε ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ, εκτός ως ρητώς προβλέπε- * 
ται ενταύθα. 

Αναπροσαρμογή του χρόνου εις περίπτωσιν Μεταβολών 

5Ι.Ι.Ι.-ΑΙ προγραμματισοείσαι ημερομηνίαν παραδόσεως υλικών 

και ΕΓΚαΤΑΣΤΑΣΞΩΣ ή και η προγραμματισθείσα ημερομηνία 
ΠΕΡΑΤΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ θα υπόκεΐνται 
εις αναπροσαρμογήν μόνον εις την περίπτωσιν που η τοι¬ 
αύτη αναπροσαρμογή ρητώς ορίζεται εις τι να ΜΕΤΑΒΟΛΗΝ 
εξουσιοδοτηθεί σαν ή εγχριθείσαν υπύ του ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ. 

Εάν μία ιΧΕΤΑΒΟΔΗ έχει ως αποτέλεσμα ανανεώρησιν των 
ανωτέρω ημερομηνιών, όλαι αι σχετικαί προβλέπεις 
του ΑΝΑΔΟΧΟΥ* προγράμματα και πίνακες θα αναπροσαρ¬ 
μόζονται καταλλήλως. 

έχει 

5Ι·1.2.-Όταν μία ΜΕΤΑΒΟΛΗ /ζητηθεί από τον ΜΗΧΑΝΙΚΟΝ και ο 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ έχει την γνώμην ότι η τοιαύτη IIΜ-ΑΒΟΛΗ θα 
προκαλέσει καθυστέρησιν, ή όταν ο Α2ΓΑΔ0Χ0Σ έχει οιαν¬ 
δήποτε απαίτησιν ό ι' αναπροσαρμογή ν του χρόνου, ο 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να συντάζει πάραυτα και υποβάλει 
εις τον ΐιΗΧΑίΠΧΟΗ λεπτομερές πρόγραμμα ΕΡΓΟΥ εικονίζον 
το καθαρόν αποτέλεσμα επί των τρεχουσών προβλεποαένων 
ημερομηνιών παραδόσεως Υλικών ή και της προγραμματι- 
σθείσης ημερομηνίας ΠΕΡΑΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡ¬ 
ΓΑΣΙΩΝ δια την πραγματοποίησιν της προτεινομένης 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ και οφείλει να προτείνει οιανδήποτε ανα¬ 
προσαρμογήν απαιτουμένην συμφώνως προς την ανωτέρω 
, Παράγραφον 5Ι.Ι.Ι. 

5Ι.Ι.3.- Γο ρηυέν πρόγραμμα θα υποβληθεί ομού μετά της εκτι¬ 
μήσεως του Α-ι'αδΟαΟΥ των επί του ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΓΙΙΗ.'.ΑΤΟΣ 

συνεπειών, Αφού ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ και ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ουμφα,νή- 
τυχόν 

• σουν επί της ευλόγου καυαράς/επι δράσεως επί του ΧΡΟ¬ 
ΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ και του ΣΥω3ΑΤΙλΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ. ο .ώίΧΑ- 
ΝΙΚΟΣ θα γνωστοποιήσει εις τον ΕΡΓΟΔΟΤΗΝ και ο ΕΡΓΟ¬ 
ΔΟΤΗΣ θα εκδώσει κατάλληλον ΜΕΤΑΒΟΛΗΝ. 


Εάν η ΣΥί43ΑΣΐΣ δεν περιέχει οιασόήποτε τιμάς ισχυοΰ- 
σας δια Τας ΜΕΤΑ30ΛΑΣ. αι τίμαί της ΣΥ.ΊΒΑΣΕΩΣ θα 
χρησιμοποιηθούν ως βάσις εκτιμήσεως εφ'ύσον ήθελεν. 
είναι εύλογον,, ελλείπει των οποίων, κατόπιν όεούσης 
συνεννοήσεως του ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ μετά τού "ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ και 
του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, κατάλληλαι τίμαί θα συμφωνηθούν μεταζό 
του ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ και του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Εις περίπτωσιν δια¬ 
φωνίας ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ θα ορίσει τοιαύτας τιμάς αι οποίαΐ 
κατά την φνίμην του ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ είναι ενόεόειγμέναι 
και οφείλει να τας γνωστοποιήσει εις τον ΑΝΑΔΟΧΟΝ, 
με αντίγραφον εις τον ΕΡΓΟΔΟΤΗΝ. 

52.Χ.- Είδικώς, αλλά όχι περιοριστικώς, ουόεμία αναπροσαρμο¬ 
γή του ΒΓ2ΑΒΑΙΙΧ0Υ ΤΙΜΗ»ΑΤΟΣ θα γίνει υπό τας κατι^ 
τέρω συνθήκας:- 

α.- βάν ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κάμει λάθη ή και παραλείψεις εις 
την σχεδίασιν, μελέτην ή υπηρεσίας ή υλικά ή κατα¬ 
σκευήν προμηθευθησομένας υπό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ ή εις 
την εκτίμησιν (υπολογισμόν) του αριθμού του προ¬ 
σωπικού, της 2ΓΚΑΤΑΣΤΑΣ23Γ ή υλικών, εξοπλισμού 
και εφοδίων απαραιτήτων δια την εκτέλεσιν του 
ΕΡΓΟΥ ή και εκτελέσει το ΕΡΓΟΝ ύχμ σύμφωνα με τις· 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ή την υγιά και γενικώς παραδεόεγμένην 
μηχανικήν και κατασκευαστικήν πρακτικήν, 
β.- Εάν διορθωτική εργασία γίνει υπύ του ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
ένεκεν ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ (ΕΛΛ2ΙΥ3ΩΝ, ΑΤΕΛΕΙΩΝ) του 
ΕΡΓΟΥ. 

γ.- Εάν ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ προέβη εις την εκτέλεσιν ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 
χωρίς η τοιαύτη ΜΕΤΑΒΟΛΗ να έχει δεύντως εξουσιο¬ 
δοτηθεί υπό του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ. 

52.5.- Εις περίπτωσιν που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αδυνατεί ή αρνηθεί να 
εκτελέσει οιανδήποτε ΜΕΤΑΒΟΛΗΝ δυνάμει της ΕΥΙΙΒαΓΕΩΣ. 
τότε ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να 
"εκτελέσει τας αντιστοίχους εργασίας χρησιμοποιών το 
ίδιον αυτού προσωπικόν και εξοπλισμόν ή άλλον"χνά- 


όοχον. 
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^ κταβολαί υπερβαίνουσαι το Είκοσι τοις εκατό ν ( 20°/ο) 

52.6.- Εις περίπτωσιν που η αξία των ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ υπερβεί θε- 
τικώς ή αρνητικώς το βίκοσι τοις εκατόν (20°/ο)_ του 
του αρχικού ετμβαΓΙΚΟΥ ΤΙιΣΗ-ΣΑΤΟΣ» τότε διΌιαείποτε 
λάλλας μεταταύτα Η3ΤΑΒ0ΔΑΣ είτε νέα προσφορά θα λάβει 
χώραν είτε νέα διαπραγμάτευσις μετά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 

Η απόφασις είναι εις την αποκλειστικήν διακριτικήν 
ευχέρειαν του 3ΡΓΟΔΟΤΟΥ. 

0 ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ όφείλει να γνωρίσει εις τον αΝΑΔΟΧΟΝ οιαν 
δήποτε ληφθείσαν απόφασίν δυνάμει της «αρούσης Παρα¬ 
γράφου, μετ'αντιγράφου εις τον ΜΗΧΑΝΙΚΟΝ. 

^οπλισμός Αναδόχου, προσωρινά 'Εργπ και Υλικά* αποκλειστικό 

■ί ριΐ^< ·μ« 

53.1·- 'Απαντα τα υπό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ προμηθευόμενα ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΕΡΓΑ *πι υλικά θα θεωρούνται,·όταν αχθούν 
εις το Ε2Γ0ΤΑΞΙ0Ν ότι προορίζονται αποκλειστικές δια ι 
την εκτέλεσίν του ΕΡΓΟΥ και ο ΑΝΛΔΟΙΟΣ δεν θα απομα¬ 
κρύνει αυτά ή οιονδήποτε μέρος αυτών, εκτός δια τον 
σκοπόν της μετακινήσεις των από ένα μέρος του ΕΡΓΟ¬ 
ΤΑΞΙΟΥ εις το άλλο, άνευ της συναινέσεως του ΜΗΛΛΚΙΣΟΥ· 
Υπό τον όρον ότι ουναίνεσις δεν θα χρειασθεί δι'οχήματα 
απασχοληθέντα με την μεταφοράν προσωπικού, εργατών, 
αοΠΔΐηίΟΥ του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΕΡΓΩΝ, 3ΓΧΑΤΑΕΤΑ- 
Σ2ΩΣ ή υλικών προς ή από το ΕΡΤΟΤΑΞΙΟΝ. 

ε ργοδότης ανεύθυνος δια 3λάβας 

53ΐ2·- 0 ΕΡΓΟΔΟΊΗΣ ουδέποτε θα είναι υπεύθυνος, πλην ως ρη- 
τώς προ βλέπεται εις την ΠΓΜ3ΑΣΙΝ ζημίας ή βλάβας ' 
εις οιονδήποτε των ρηθέντων ΕΣΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ. ΠΡΟ-, 
ΕΟΡΙΝΟΝ ΕΡΓΩΝ και του συνόλου των υλικών και ΕΓΧΑΤΑ- 
ΣΤΑΣ22Σ των παραδοθέντων εις τον ΑΝΑΔΟΧΟΝ υπό του ΕΡΓΟ¬ 
ΔΟΤΟΥ, εκτός εάν η ρηθείσα ζημία ή βλάβη προεκλήθη 
υπό του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ. 

Εκ τελωνισμός 

53.3. - 0 αΜΑΔΟΧΟΣ θα είναι αποκλειστιχώς υπεύθυνος δια τον 

εχτελωνισμόν τοιι ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, υλικών, 2ΓΖΑ¬ 
ΤΑ ΣΤΑΣΕΩΣ (ΡΓ.ΑΪΤ-) και λοιπών πραγμάτων απαιτουμένων 
δια τ ο ΕΡΓΟΝ. Όλαΐ αι δαπάναι, τέλη και δασμοί εν 
σχέσει με την παρούσα Παράγραφον θα βαρύνουν τον ΑΠΑΔΟ- 
ΧΟΗ. 

Όροι Μισθώσεως Εξοπλισμού Αναδόχου 

53.4. -Δΐα να εδασφαλισθεί, εν περιπτώσει καταγγελίας κατά 

το 'ΑΡθρον 5Θ, η συνεχιζαμένη διάθεσις του ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ταυ ΑΡΜΟΣΟΥ δια τους σκοπούς εχτελέσεως του ΕΡΓΟΥ, 
ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ ο εν θα έχει την άδειαν (δεν θα του επιτραπεί) 
να φέρει εις το ΖΡΓ0ΤΑ2Ι0Ν οιονδήποτε μισθωθέντα 
"Εξοπλισμόν Αναδόχου" εκτός εάν υπάρξει συμφωνία δια 
την μίσθωσιν αυτού, η οποία περιέχει διάταξιν ότι 
ο 3ΡΓΟΔΟΤΗΣ θα έχει το δικαίωμα κατόπιν εγγράφου 
. ειδόποιήσεως προς τον ιδιοκτήτην, να προαλάβει τον 
μισθωθέντα εξοπλισμόν υπό τους αυτούς όρους και συμ¬ 
φωνία ς μέχρι Περατώσεως του ΕΡΓΟΥ και αποκαταστάσε¬ 
ις οιωνδήποτε. ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ (ΕΔΛ2Ι7ΞΩΜ, ΑΤΕΛΕΙΩΝ) αυτού, 
και ύτι ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ θα έχει το δικαίωμά να επιτρέψει 
την χρήσιν αυτού υπό οιουδήποτε άλλου αναδόχου προσλη- 
φθέντος υπ'αυτού προς τον σκοπόν της εκτελέσεως και 
περατώσεως του ΕΡΓΟΥ και αποκαταστάσεως οιωνδήποτς 
ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ (ΖΛΛ2ΙΪΒΩΝ, ΑΤΕΛΕΙΩΝ) αυτοί. Όλα τα ποσά 
τα χαταβληθέντα υπό του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ και όλαι αι δαπάναι 
αι πραγματοποιηθείσαι υπ'αυτού δυνάμει οιασδήποτε 
τοιαύτης συμφωνίας θα θεωρούνται, δια την εφαρμογήν 
του 'ΑΡθρου 58,δ τι είναι μέρος της δαπάνης εκτελέσεως 
και περατώσεως του ΕΡΓΟΥ και αποκαταστάσεως οιωνδή¬ 
ποτε ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ (3ΛΛ2Σ ίΕΩΗ» ΑΓΕΛΕΣ Ω·Ι) αυτού. 

0 ΑΜΑΔΟΧΟΣ οφείλει, συνάπτων οιανόήποτε υπεργολαβίαν 
δια την εκτέλεσιν οιουδήποτε τμήματος του ΕΡΓΟΥ, να 
ενσωματώσει εις την ταιαύτην υπεργολαβίαν (δια παρα¬ 


πομπής ή άλλως) τας διατάξεις του παρόντος Άρθρου 
εν σχέσει με τον ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΝ του αΝΑΔΟΧΟΥ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ 
3?ΓΑ ή υλικά αχθέντα εις το 3ΡΓ0ΤΑ2Ι0Μ υπό του υπερ¬ 
γολάβου. 

^.ναστολή 'ΕΡΥασιών 

54..I.— Εν συνεχεία του δικαιώματος του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ να διακό- 
ψει το 3ΡΓ0Ν ή οιονδήποτε τμήμα του ΕΡΓΟΥ συμφώνως 
προς την Παράγραφον 56.2 του παρόντος, ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ 
δύναται, οποτεδήποτε, να αναστείλει οιονδήποτε τμήμα 
του ΕΡΓΟΥ ή ολόκληρον το απομένον ΕΡΓΟΝ όι'οιανδή- 
ποτε απολύτως αιτίαν παρέχων προειδοποίησιν δεκα-πέντε 
(15) ΗΧΕΡΩΝ εις τον αΝΑΔΟΧΟΝ καθορίζω* το τμήμα του 
ΕΡΓΟΥ που θα ανασταλεί και την ημερομηνίαν θέσεως 
εν ισχύτ της αναστολής. 0 αΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει, να διακό- 
ψει όλην την εργασίαν επί του ανασταλέντος τμήματος 
του ΕΡΓΟΥ την ημερομηνίαν θέσεως εν ισχύτ της αναστο¬ 
λής. 0 ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να συνεχίσει να εκτελεί το 
μη ανασταλέν τμήμα του ΕΡΓΟΥ. Η αναστολή δεν θα πε¬ 
ριορίζει ή απαλλάσσει τον αΝΑΔΟΧΟΝ από των εκ της· 
ΕίΜΒΑΣΞΩΣ υποχρεώσεών του. 

54.2.- Εάν οιονδήποτε τμήμα του ΕΡΓΟΥ ανασταλεί οΰτω, ο 3Ρ- 
ΓΟΔΟΤΗΣ θα εκδώσει ΜΕΤΑΒΟΛΗΝ προβαίνων εις οιασδή¬ 
ποτε απαιτουμένας αναπροσαρμογάς των προγραμματισμέ¬ 
νων υλικών, - ΕΓΚΑΤΑ ΣΤΑΣΕΩΣ, ημερομηνιών παραόόσεως 
ή και προγραμματισμένης ημερομηνίας Π3ΡΑΤΩΙ2ΩΣ ΤΩΝ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ή και του ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ. 
Το ΣΥΜΕΑ ΤΙ ΙΟΝ ΤΙΜΗΜΑ θα αναπροσαρμοσθεί μόνον δια τας 
προσθέτους όαπάνας του α.ΤΑλΟΧΟΥ τας απορεούαας χπ' 
ευ^χ.ίι^:-ε: ΐ -:··η<^,ρ ηθείσης αναστολής, ως £πεται_:- 

54.2.1.- Υπάλληλοι Γραφείου ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ του αΝΑΔΟΧΟΥ, και υπάλ¬ 
ληλοι εργοταξίου, σχετίζόμενοι απ'ευθείας με το ανα¬ 
σταλέν τμήμα του ΕΡΓΟΥ, υπό τον όρον ότι ειργάζοντο 
εις το ΞΡΓΟΤαΞΙΟΝ την ημέραν προ της ημερομηνίας θέ¬ 
σεως εν ισχύτ της αναστολής και τα ονόματά του εμφα¬ 
νίζονται εις το Ημερολόγιαν του ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ. 

54*2.2.- Αΐ, τυχόν, δαπάναι και έξοδα πωλητών ανασταλέντος 
υλικού, ΞΓΚΑΤΑΣΙΑΣ2ΩΣ και εξοπλισμού, υπό τον όρον 
ότι αι οικείαι παραγγελίαι έχουν εγκριθεί υπό του 
ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ, χαίτου ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ του ΑΝΑΔΟΧΟΥ του ευρι¬ 
σκομένου εις το ΕΡΓ0ΤΑ2Ι0Ν την ημέραν προ της ανα¬ 
στολής. 

54.2.3. - Οιαδήποτε άλλα έξοδα πραγματοποιηθέντα υπό του ΑΝΑΔΟ¬ 

ΧΟΥ ένεκεν και απ'ευθείας σχετιζόμενα με την ανα¬ 
στολήν εις περίπτωσιν που διαρκέσει σωρευτιχώς άνω 
των τριάντα (30) ΗΜΕΡΩΝ και μόνον δια τας επί πλέον 
ΗΜΕΡΑΣ» 

54.3. - 0 ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ δύναται να ζητήσει από τον αΝΑΔΟΧΟΝ να 

προαλάβει διαρχούσης της περιόδου της αναστολής το . 
ανωτέρω προσωπικόν και εξοπλισμόν που «βσπάσθη εκ της 
αναστολής, δια το μη ανασταλέν τμήμα του 37Γ0Υ, εάν 
είναι δυνατόν, του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ βαρυνομένου με τα, 
τυχόν, έξοδα μεταφοράς των. 

54.3.1·- 3ις περίπτωσιν που είναι αδύνατον να προαληφθεί το 

προσωπικόν και ο εξοπλισμός του αναστχλέντος τμήματος 
του. ΕΡΓΟΥ εις οιονδήποτε μη ανασταλέν~Τμήμα του 3ΡΓ0Υ, 
ο ΕΡΓΟΔΟΒίΣ έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον ΑΜΑ¬ 
ΧΟΝ να ακινητοποιήσει (02Σ0ΒΠ.Ι553 το τοιούτον προσωπι¬ 
κόν και εξοπλισμόν και οφείλει να πληρώσει τα έξοδα 
τα συνοεόμενα με την ακι νητοποίησιν του ρηθέντος προ¬ 
σωπικού και εξοπλισμού. 

54.4 .- 0 αΝΑΔΟΙΟΣ οφείλει να παράσχει πρόσβασιν παντός ελέγ¬ 

χου απαιτουμένου υπό του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ δια να επαληθευ- 
θσύν αι προρρηθείσαι δαπάναι υπό ελεγκτών του Ινστι¬ 
τούτου Ορκωτών Λογιστών της Ελλάδος. 

0 τοιούτος έλεγχος θα βαρύνει τον ΕΡΓΟΔΟΤΗΝ* 3ίναι 
αυταπόδεικτον ότι ουόεμία αναπροσαρμογή θα επιτρα¬ 
πεί, εάν η αναστολή οφείλεται εις αΝΩΤΕΡΑΝ ΒΙΑΝ ή 
εις αιτίαν αποόοβέα* εις τον αΝΑΔΟΧΟΝ. 
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54.5. 


54.5. 


55 


55. 


55.3, 


55.3 


- 0 ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ο εν θα τηρηθεί υπεύθυνος έναντι του λΝΑ- 
ΔΟΧΟΥ οι'οιανόήποτε άλλην ζημίαν ή απώλειαν προαόοκω- 
αένων κεριών ένεκεν της αναστολής οιουδήποτε τμή¬ 
ματος του ΕΡΓΟΤ ή ολοκλήρου του υπολοίπου 3ΡΓ0Υ. 

- 0 ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ όύναται οποτεδήποτε να εξουσιοδοτήσει 
την τπανάληψιν ολοκλήρου ή οιουόήποτε τμήματος του 
ανασταλέντος ΕΡΓΟΪ παρέχων ειόοποίησιν όεχα-πέντε 
(13) Η-ΙΕΡ.*.! εις τον ΛΙίΑΔΟΥΟΝ καυορίζων το τμήαα του 
ΕΡΓΟΥ το οποίον θα επαναληφθεί και την ημερομηνίαν 
άοσεως της αναστολής, ίο ανασταλέν τμήμα του ΕΡΓΟΥ 
·>α επαναληφυεί πάραντα υπό του Α-ίΛΔΟ.ΙΟΥ μετά την 

παραλαβήν της τοιαύτης ειδοποιήσεως. 

£ν συνεχεία του.δ ικαιώματος του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ να απομα- 
κρύνει ή δηλώσει (κηρύξει) τον ΑΤΑΔΟΧΟΝ έκπτωτον του 
ΕΡΓΟΥ, ή οιουδήποτε τμήματος του ΕΡΓΟΥ» συμφώνως προς 
την Παράγραφον 5ό.2 του παρόντος, ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ όύναται 
οποτεδήποτε να τερματίσει οιονάήπατε τμήμα του ΕΡΓΟΥ 
όι'οιανόήποτε απολύτως αιτίαν δίδων προειδοποίησιν 
δεκα-πέντε (15) ΗΜΕΡ2Ν εις τον αΝΑΔΟΧΟΝ ορίζων το 
ταήμα το οποίον θα τερματισθεί χαι την ημερομηνίαν 
θέσεως εν ισχύχ του τερματισμού, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα δία- 
κόφε ι ολόκληρον το ΕΡΓΟΝ. ή το ρηθέν τμήμα του ΕΡΓΟΥ» 
■εηυ ημερομηνίαν θέσεως εν ισχύχ του τερματισμού. 0 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα συνεχίσει να εχτελεί το απομένον μη ανα¬ 
σταλέν τμήμα του ΕΡΓΟΥ. 

ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ δύναται να ειδοποιήσει τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ!! σχε- 
τιχώς με την πρόθεσίν του να τερματίσει το τμήμα του 
αναοταλέντος ΕΡΓΟΥ συμφώνως προς το 'λρθρον 54, υπό 
τον όρον ότι τρείς (3) μήνες θα έχουν παοέλθει από 
της ημερομηνίας θέσβως εν ισχύχ της ρηθείσης αναστδ· 
λής χαι ο ΖΡΓΟΔΟΤ3Σ δεν θα έχει ειδοποιήσει τον αΝΑ- 
όοχον εντός ττ}ς ρηθείσης περιόδου να επαναλάβει το 
ΕΡΓΟΝ. 0 αΝΑΔΟαΟΣ θα έχει το δικαίωμα να τερματίσει 
το ρηθέν. ανασταλέν τμήμα του ΕΡΓΟΥ» εάν παρήλθον 
όεχβ-πέντε (15) ΗώΕΡΑί από της υπό του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ πα¬ 
ραλαβής της ρηθείσης ειδοποιήσεως, άνευ ειδοποιήσεως 
του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ προς τον αΝΑΔΟΣΟΝ να επαναρχίσει το 
ρηθέν ανασταλέν τμήμα του ΕΡΓΟΥ συμφώνως προς την 
,βαράγραψον 54.6 του παρόντος. 

,-'* Εάν οιουδήποτε τμήμα του ' ΕΡΓΟΥ τερματισθβί ούτω, ο 
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ θα εχδώσεί ΜΕΤΑΒΟΛΗΝ πραβαίνων εις οιανδή- 
ποτε απαιτουμένην αναπροσαρμογήν των προγραμματισθει- 
σών ημερομηνιών παραδόσεως ή χαι της προγραμματ ισθεί¬ 
σης ημερομηνίας ΠΕΡΑΤΩΣΖ2Σ των 12ΑλΝΟΛΟΓΙΚΩΗ ΕΡΓΑΣΙ23 
ή χαι του ΣΉΙΒΑΤΙΧΟΥ ΤηΕϋΑίΟΣ. 

Το ΣΓϋΒΑΤΙΚΟΝ ΤΕ£ΗΔΑ θα μειωθεί χατά το ποσόν το αντι¬ 
στοιχούν εις το τερματιΛέν τμήμα του ΕΡΓΟΥ» μείον 
των πραγματικών δαπανών του ΑΝΑΔΟΧΟΥ δι'εργασίας εχτε- 
λεσθείσας από της ημερομηνίας κατά την οποίαν η γνωστο- 
ποίησις παρεδόθη από τον ΣΤώΒΑΛΔΟΙΕΙΙΟΝ τόν αιτούντα 
τον τερματισμόν εις τον έτερον ΣΥΙ^ΒΑΑΔΟ.-ΕΓΟ5 και μέχρι 
της ημερομηνίας του τερματισμού, υπό τον όρον ότι αι 
τοιαύται εργασίαι θα έχουν προηγουμένως εγκριθεί υπό 
του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ. 

.Ι.-Η ανωτέρω αναπροσαρμογή του ΣΥΕ3ΑΤΙΧ0Υ ΤΙ.ώ£.1ΑΤ0Γ θα 
λάβει επίσης υπ'όφιν:- 

α.- την δαπάνην των υλικών, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (?1ΛΝΤ) ή 
ειδών ευλόγως παραγι’ελθέντων δια το ΕΡΓΟΝ τα ο¬ 
ποία έχουν παραόοθεί εις τον χΝΑΔΟΧΟΝ ή δια τα 
οποία ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι ναμιχώς υπεύθυνος 'υπόχρεως) 
να δεχθεί να παραΟώσει, των τοιαύτων υλικών, 3ΤΚΑ- 
ΪΑΣΤΑΣΕ2Σ ή ειδών καθισταμένων περιουσία του ΕΡΓΟ¬ 
ΔΟΤΟΥ κατόπιν των υπ'αυτού ενεργπθεισών τοιούτων 
πληρωμών, και υπό του όρον ότι ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα παρα- 
δώσει (παρουσιάσει) εγγράφους αποδείξεις κατά τρό¬ 
πον ικανοποιούντο τον ΕΡΓΟΔΟΤΗΝ. 


0.- Εύλογον οαπάνην, απομακρύνσεις του 2Ξ0ΠΛΙ £ί!0Υ του 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ χαι, εάν ζητηθεί υπό του αΗ^ΟΣΟΥ, επίστοο, 1 
φής αυτού εις τας χεντριχάς εγκαταστάσεις (Ζ·νΐΗ 
ΡΒΑΝΤ ΓΑΛΕ) του ΑΝΑΔΟΧΟΥ εις την χώραν εγγραφής φ 0υ 
(ή εις έτερον προορισμόν όχι μεγαλυτέρας δαπάνης) 
λαμβανομένων υπ'όψει των ενεργηθεισών πληρωμών ή 
ενεργηθησομένων δ ι 'εχτελεσθέν ΕΡΓΟΝ. 
γ.- Εύλογον δαπάνην, επαναπατρισμού ολοκλήρου του προ-· 
σωπικού και εργατών του αΝΑΔΟΧΟΥ των εργαζομένων 
εις ή εν σχέσει με το ΕΡΓΟΝ κατά τον χρόνον τ 0 υ 
τοιούτου τερματισμού, λαμβανομένων υπ'όψει των 
ενεργηθεισών ή ενεργηθησομένων δια το εχτελεσθέν 
ΕΡΓΟΝ πληρωμών. 

δ.-'ολα τα λοιπά έξοδα αχινητοπο ιήσεως 'Β£!03Ι1Ι 5ΑΤΙ02) 
του αΝΑΔΟΧΟΥ δεόντως αποδει,ιθέντων υπό του λΝλ- 
ΔΟΧΟΥ. 

53.3.2. - Εν συνεχεία των ανωτέρω, εάν οιουδήποτε τμήμα του 

ΕΡΓΟΥ τερματισθεί ούτω, η Εγγύησις Εκτελέσεως θα 
μειωθεί καταλλήλως. 

ΡΡ.3.3;- Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να παράσχει πάσαν πρόσβασιν ελέγ¬ 
χου απαιτουμένην υπό του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ ποος επαλήθευσιν 
των προρρηθεισών δαπανών υπό των ελεγκτών του Ινστ- 
τούτου Ορκωτών Λογιστών της Ελλάδος, αι δαπάναι του 
τοιαύτου ελέγχου θα βαρύνουν τον ΣΥΜ3ΑΛΔ0-1ΕΝ0Ν τον 

αιυούντα 1 τον τερματισμόν. 

' (τερματίσει) 

?5.4.- Εάν ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ή ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ χαταγ γ είλει/ούτω οιον- 

δήποτε τμήμα του ΕΡΓΟΥ, τότε εν σχέσει με το ρηθέν 
τμήμα του ΕΡΓΟΥ α ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα εκτελέσει χαι παραδώσει 
εις τον ΕΡΓΟΔΟΤΗΝ άπαντα τα απαιτούμε να υπό του ΕΡΓΟ¬ 
ΔΟΤΟΥ έγγραφα και λάβει άπαντα τα απαραίτητα μέτρα 
να μεταβιβάσει πλήρως εις τον ΕΡΓΟΔΟΤΗΝ τα δικαιώ¬ 
ματα και οφέλη του ΑΗΑΔΟΧΟΥ εξ οιωνδήποτ® υφισταμέ¬ 
νων συμ(*άσεων εις τρίτους, 

55.5··- Δία το ούτω τεοματκΛέν τμήμα του ΕΡΓΟΥ, αι ισχύουσαι 
διατάξεις της ΣΓ!ίΒΑΣ52Σ θα συνεχίσουν εν πλήρει δυ¬ 
νάμει χαι ισχύχ ως προς το σύνολον του ΕΡΓΟΥ του 
εχτελεσθέντος προ της ημερομηνίας θέσεως εν ισχύΤ 
του τερματισμού. 

Δία το απομένον ΕΡΓΟΝ, η ΣΥΜΒΑΣΙΣ θα παραμείνει εν 
πλήρει δυνάμει χαι ισχύχ. 

55.6,— Εκτός ως προρλέπεται ανωτέρω εις τον δυνάμει της πα- 
ρούσης τερματισμόν, ο αΝΑΔΟΧΟΣ και ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ θα 
απαλλάσσωνται εξ οιωνδήποτε απαιτήσεων του ενός τούτων 
έναντι του ετέοου εν σχέσει με το τερματισθέν τμήμα 
του ΕΡΓΟΥ. 

0 ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν θα τηρηθούν υπεύθυνοι 
έναντι αλλήλων δια ζημίας ή απώλειαν προσόοκωμένων 
κερδών ένεχεν του τοιούτου τερματισμού. 

55*7.- Είναι αυταπόδεικτον ότι αι διατάξεις του παρόντος 
'λρθρου 55 δεν ισχύουν εις περίπτωσιν απομαχρύνσεως 
. ή κηρύξεως εκπτώτου του αΝΑΔΟΧΟΥ συμφώνως προς ρα 
'ΑΡθρα 57 χαι 53 του παρόντος. 

Ελάειπής εργασία - απομάκρυνσις «ναδόχου - έχπτωσις αναδόχου 

56.1.- Εάν, διαρχούαης της εκτελέσεως του ΕΡΓΟΥ, ο «ΗΧΑΝΙΧΟΣ 
κρίνει ότι οιονδήποτε τμήμα του ΕΡΓΟΥ εχτελεσθέπ υπό 
του ΑΝΑΔΟΧΟΥ ή των υπεργολάβων του είναι ελαττωματι¬ 
κόν ή δεν συμμορφούται προς την ΣΥΜ3ΑΣΓΝ είτε η εχτέ- 
λεσίς του είναι ελλειπής καθ 'οιονόήπατε τοόπον συμπε- 
ριλαμβανομένης αλλά όχι περιοοιστ ιχώς της αδυναμίας 
του αΝΑΔΟΧΟΥ να:- 

56.Ι.Ι.- Παράσχει επαρκή αριθμόν εχόντων τα προσόντα υπαλλή- 
, λων κεντρικών γραφείων του εσωτερικού και υπαλλήλων 
υποκαταστήματος (Η0ΑΙ2 ΑΝ Π ΒΗΑΝΟΗ Ο.-ΡΙΟΕ ΞΗΡΙ.0ΥΕΕ3), 
υπαλλήλων και εποπτών εργοταξίου. 

56.1.2. - Παράσχει ικανοποιητικόν και επαρκή εξοπλισμόν και 

υλικά και 2ΓΪΑΤΛΣΤΑΣΙΝ. 
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56.1.3·- Εκτελέσει οιονόήποτε ΕΡΓΟΝ συμφώνως προς την ΕΓ..3Α- 
ΖΙ3Γ καν με υγιά και γενικώς παραόεόεγμένην μηχανικήν 
και κατασκευαστικήν πρακτικήν εν σχέσει με τα υλικά, 
την ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ (ΡΙΑΝΤ), εξοπλισμόν, εφόδια ή ποιό¬ 
τητα εργασίας. 

5δ.Ι·4.- Προστατεύσει τον ΕΡΓΟΔΟΤΗΝ απι5 οιασόήποτε απαιτήσεις 
τρίτων οφειλομένης εις πταίσμα (υπαιτιότητι) του ΑΝΑ- 
ΔΟΧΟΥ · 

56.1.5.- Εκτελέσει το ΕΡΓΟΝ με επιμέλειαν και ταχύτητα ή συμ¬ 
μορφωθεί προς οιασόήποτε διατάζεις της ,2?ω3ΑΓ222» 
τότε ο «ΗΧΑΝΙΧΟΣ δύναται να ειδοποιήσει τον ΑΝΑΔΟΧΟΝ 
να αποκαταστήσει πάραυτα το ρηθέν ΕΛΑΤΤΩΜΑ κατά τρό¬ 
πον ικανοποιητικόν δια τον ωΗΧΑΝΙΧΟΝ, το οποίον εν 
τούτοις δεν θα επηρεάσει την προγραμματιστεί σαν ημερο¬ 
μην ί-αν ΠΕΡΑΤΩΣΕΩΣ τυν ϋΕΧΑΝΟΔΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. 

56.2.- Εάν ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ άμα λήψει της ειόοποιήσεως του ΙΔΑ¬ 
ΝΙΚΟΥ αναλάβει πάραυτα και προβεί μετ'επίμελείας εις 
την αποκατάστασιν της ρηθείσης ελ\είψεως, τότε ο ΕΡΓΟ¬ 
ΔΟΤΗΣ δύναται να ειδοποιήσει τον ΑΝΑΔΟΧΟΝ να διακόφει 
το παρουσίάοαν ελάττωμα (ελλιπές) τιιήμα του ΕΡΓΟΥ ή 

οιονόήποτε άλλο τμήμα του ΕΡΓΟΥ. Το ΕΡΓΟΝ δεν θα ξαναρ- 
έχων 

χίσει μέχρις ότου ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ/ικανοποιηθεί ότι ο ΑΝΑΔΟ- 
10Σ είναι έτοιμος να διορθώσει πάραυτα το ρηθέν ελάτ¬ 
τωμα και συμμορφωθεί προς την ΣΥΜΒΑΣΙΝ, ειδοποιήσει 
τον ΑΝΑΔΟΧΟΝ να προχωρήσει, αι διακοπαί του ΕΡΓΟΥ ως 
προελέχθη δεν θα περιορίζουν ή αίρουν τας εκ της ΠΓΜ- 
3ΑΣ2ΩΣ υποχρεώσεις του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και δεν θα θίγουν την 
προγραμυατισθείσαν ημερομηνίαν ΠΕΡαΤΩΣΕΩΣ των ΙΗΧαΝΟΛΟ— 
ΠΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. 

56.3. - Εν σχέσει με την αποκατάστασιν ελαττώματος.ή διακοπέν 

τμήμα του ΕΡΓΟΥ συμφώνως προς τα ανωτέρω άρθρα 56.1 
και 56·2, οιαιδήποτε εκ τούτων απορρέαυσαί πρόσθετοι 
δαπάναι του αΝΑΔΟΧΟΥ., θα βαρύνουν αποκλειστικώς τον 
ΑΝΑΔΟΧΟΝ. 

Εν σχίσει με αποκατβσ^Λίν ελαττώματος (ελλείψεως), 
διευκρινίζεται δια του παρόντος ότι η πρόσθετος δαπά¬ 
νη του αΝΑΔΟΧΟΥ. είναι άνευ περιορισμού. 

56.4. - Εάν λόγω, οιουδήποτε ατυχήματος ή αδυναμίας ή ετέρου 

προκΰψαντος γεγονότος εις ή εν σχέσει με το ΕΡΓΟΝ ή 
οιονόήποτε τμήμα αυτού., είτε διαρκούσης της εκτελέσεων 
του ΕΗΌΥ είτε διαρκούσης της Περιόδου 3γγυήσεως, οι®- 
δήποτε αχοκατά^εασις ή ετέρα επισκευαοτική εργασία ή¬ 
θελε κατά την γνώμην του μΙΧαΝΙΣΟΥ είναι επειγόντως 
απαραίτητος και ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ αδυνατεί ή δεν προθυμο¬ 
ποιείται να πράξει την τοιαύτην εργασίαν ή επισκευήν 
πάραυτα, ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ δύναται να προβεί εις την το ι- 
αύτην εργασίαν ή επισκευήν δι'οιουδήποτε μέσου ο ΕΡΓΟ¬ 
ΔΟΤΗ Σ θεωρήσει ακοπιμοτέρου, εξόδοις του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 


Εάν η εργασία ή επισκευή, η αύτω εκτελεσθείσα υπό 
του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ είναι εργασίαιηνοποίανκατά την γνώμην 
του ΗΗΧΑΝΙΕΟΥ 0 ΑΝΑΔΟΧΟΣ ήτο υποχρεωμένος να πράξει 
ιδίοις αυτού εξόδοις συμφώνως προς την ΣΥΧ3ΑΣΙΝ, 
όλαι αι δαπάναι και επιμαούνσεις κανονικώς πραγιιατο- 
ποιηθείσαι υπό του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ πράττοντος ούτω θα πληρω¬ 
θούν εις πρώτην ζήτησιν του ΞΡΓ0Δ0Ι0Υ υπό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
εξ οιουδήποτε οφειλομένου χρηματικού ποσού, ή το οποίον 
ήθελε καταστεί οφειλόμενον εις τον ΑΝΑΔΟΧΟΝ, ή ο ΕΡΓΟ¬ 
ΔΟΤΗΣ δύναται να το εκπέσει εκ των ποσών της Εγνυήσεως 
Εκτελέσεως του ΑΝΑΔΟΧΟΥ ως χρέος οφειλόμενον υπό του 
ΑϊίΑΔΟΧΟΥ · 


57.1.- Εάν ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ, άμα Λήφει ειδοπαιήσεως του ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
συμφώνως προς το ανωτέρω 'Αρθρον 56 δεν αναλάβει πά¬ 
ραυτα και προβεί. μετ'επίμελείας εις την αποκατάστασιν 
του ρηθέντος ελείμματος ; ελλείψεως), τότε ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ 


δύναται, εναλλακτικώς ή επιπροσθέτως της διακοπής οιου- 


δήποτε τμήματος του ΕΡΓΟΥ συμφώνως προς την ανωτέρω 
Ρήτραν 56, να απομακρύνει τον ΑΝΑΔΟΧΟΝ από οιονόήποτς 
τμήμα του ΕΡΓΟΥ ή ολοκλήρου του υπολοίπου ΕΡΓΟΥ. Κατά 
τον χρόνον της τοιαύτης απομακρύνσεως ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ θα 
ειδοποιήσει τον ΑΝΑΔΟΧΟΝ ορίζωντο τμήμα του ΕΡΓΟΥ ή 
ολόκληρον το υπόλοιπον του ΕΡΓΟΥ εκ του οποίου ο αΝΛ- 
ΔΟΧΟΣ έχει απομακρυνθεί και την ημερομηνίαν θέσεως εν 
ισχύτ της τοιαύτης απομακρύνσεως. 

57.2. — 0 ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ δύναται ακολούθως να περατώσει το ρηθέν 

τμήμα του ΕΡΓΟΥ ή ολόκληρον το υπόλοιπον ΕΡΓΟΝ, από 
το οποίον ο αΝΑΔΟΧΟΣ έχει απομακρυνθεί, 51'οιουόήποτε 
απολύτως μέσου το οποίον ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ θεωοεί ότι είναι 
σκοπιμώτερον. 

57.3. - Εάν ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ απομακρύνει τον ΑΝΑΔΟΧΟΝ απόσιονδή- 

ποτε τμήμα του ΕΡΓΟΥ ή από ολόκληρο το υπόλοιπον ΕΡΓΟΝ 
τότε, εν σχέσει με το ρηθέν τμήμα του ΕΡΓΟΥ, ο ΑΝΑΔΟ- 
ΧΟΣ θα εκτελέσει και παραδώσει εις τον ΕΡΓΟΔΟΤΗΝ όλα 
τα έγγραφα τα απαιτούμενα υπο' του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ και λάβει 
άπαντα τα απαραίτητα μέτρα προς πλήρη μεταβίβασιν εις 
τον ΕΡΓΟΔΟΤΗΝ των δικαιωμάτων και ωφελειών του ΑΝΑ¬ 
ΔΟΧΟΥ δυνάμει οιωνδήποτε. υφισταμένων συμφωνιών. 

57.4. - Δία το τμήμα του ΕΡΓΟΥ δια το οποίον ο ΑίϊΑΔΟΙΟΣ έχει 

απομακρυνθεί, αι ισχύουσαι διατάζεις της ΣΓΠ3ΑΣΕΩΣ 
θα εξακολουθούν εν πλήρει δυνάμει και ισχύ" ως προς 
ολόκληρον το ΕΡΓΟΝ το εκτελεοθέν προ της ημερομηνίας 
θέσεως εν ισχύτ της απομακρύνσεως. 

57.5. - Εις την περίπτωσιν της απομακρύνσεως του ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

δυνάμει της παρούσης, ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ δεν θα τηρηθεί 
υπεύθυνος δι'οιανόήποτε ζημίαν ή απώλειαν προοόοκα>» 
μένων κερδών υπό του αΝΑΔΟΧΟΥ ένεκεν της τοιαύτης 
απομακρύνσεως. 

57.6. — Εξυπακοΰεται ότι εις περίπτωσιν απομακρύνσεως του 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ δι'ελλιπείς εργασίες ως προ βλέπεται εις το 
παρόν 'ΑΡθρον, ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ θα έχει τα δικαιώματα και 
ένδικα μέσα ■ . που προβλέπονται εκ της ΣΥΗΒαΣΕΩΣ δια 
τας εν αυτή οριζομένας περιπτώσεις και τα δικαιώματα 
και ένδικα μέσα τα προ3λεπόμενα εκ του ΝΟΚΟΥ δια τας. 
περιπτώσεις τας μη οριζομένας εις την ΣΥωΒΑΣίΝ. 

Το 2ΓΪ13ΑΙΙΧ0Ν ΤΙ,.Η'.1Α θα μειωθεί κατά ποσόν ίσον προς 
την πραγματικήν δαπάνην του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ δια την περάτω- 
σιν του ρηθέντος τμήματος του ΕΡΓΟΥ. Εάν το ανεξό¬ 
φλητο ν υπόλοιπον του ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΗΗ^ΑΤΟΣ είναι μι- 
κρότερον του ποσού κατά το οποίον το ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΝ ΤΙΜΗ¬ 
ΜΑ μειούταί δυνάμει της παρούσης, ο αΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει 
πάραυτα να αποδώσει την όιαφοοάν εις τον ΕΡΓΟΔΟΤΗΝ η 
οποία θα θεωρείται- χρέος οφειλόμενον εις τον ΕΡΓΟΔΟ¬ 
ΤΗΝ και θα είναι ανακτήσιμός καταλλήλως. 



58.1.- Εάν ο ΑΝΔΔΟΧΟΣ πτωχεύσεί ή έχει εκδοθεί απόαασις διο- 
ρισμού συνδίκου εις βάρος του ή καταθέσει αίτησιν πτα>- 
χεόσεως ή προβεί εις συμφωνίαν με ή εκχώρησιν υπέρ 
των πιστωτών του ή συμφωνήσει να εκτελέσει την 2ΥΧ3Α- 
ΣΙΝ υπό τινα επιτροπήν επιθεωοήσεως των πιστωτών του 
ή.(ών νομικόν πρόσωπον) προβεί εις εκκαθάρισιν (πλην 
της εκουσίας εκκαθαρίσεως δια τον σκοπόν της συγχω- 
νεύσεως ή ανασυγκροτήσεως) ή εάν ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ εκχωρήσει 
την ΣΥΧ3ΑΓΙΝ άνευ προηγουμένως λήψεως της εγγράφου 
συναινέσεως του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ ή επιβληθεί κατάσχεσις των 
εμπορευμάτων του ή εάν ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ πιστοποιήσει ότι 
κατά την γνίμην του ο ΑΝΑΔΟΙΟΣί- 
α.- έχει παραιτηθεί της ΣΥ-ΕαΣΕΩΣ, 

ή 

β.- δια λόγους αποόστέους εις τον ΑΝΑΔΟΧΟΝ, δεν ήρχισε 
το ΕΡΓΟΝ ή αν έστειλε την πρόοδον του ΕΡΓΟΥ επί 
όέκα-πέντε (15 ) ΗΧΕΡΕΣ αετά την κήφιν της εγγρά¬ 
φου ειδοπαιήσεως του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ να προχωρήσει 
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β ληρωμή ωετά την 'Εκπτωσιν 


γ.- ή επιμόνως και. χαταφώρως αρνείτοι να εχτελέσει 
τας εκ της παρούσης υποχρεώσεις του, 

ή ' 

6.- έχει, αγνοήσας τας οδηγίας του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ υπεχμι- 
σθώσει οιονόήποτε τμήμα της ΣΥ.ΙΗλΖΕΠΣ» 

Λ 

ε.- δεν έχει συμμορφωθεί προς τας δηλώσεις και εγγυή¬ 
σεις του δυνάμει της ΣΥ. ΘΡΑΣΕΟΣ ή δεν έχει απ ο κα¬ 
ταστήσει την τοιαύτην μη συμμδρ,Μσΐ'» εντδς ευλόγου 
χρόνου μετά την παραλαβήν της εγγράφου ειδοποιή¬ 
σεις του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥι 

ο ΕΡΓΟΔΟΤΗ2 θα έχει το δικαίωμα (επιψυλασσοαένων 

οιωνδήπατε άλλων δικαιωμάτων προχυπτόντων δι'αυτόν 

ποος 

δυνάμει της ΣΥ~3 λ£ 332)> δι'εγγράφου ειόαποιήσεως/τον 
ΑΝΑΔΟΧΏΝ» επιδιδοαένης δια δικαστικού επίμελητού, να 
κηρύξει τον ΑΝΑΔΟΧΟΥ έκπτωτον από της ηαεροαηνίας 
της επιόόσεως της τοιαύτης ειδοποιήσεως. 0 ΕΡΓΟΔΟΤΗ £ 
ύύναται να κηρύξει τον ΕΡΓΟΔΟΤΗΝ έκπτωτον, ανεξαρτή¬ 
τως εάν οιαόήπδτε εκ της ευ;;2 α Σ 2ΕΣ εργζσίαι πιρααέ- 
νουν να εκτελεσθούν ή ού, ή ανεξαρτήτως εάν η προθε¬ 
σμία περατώσεως του ΕΡΓΟΥ έχει λήξει ή ού. Ευθύς ως 
ο αΝΑΔΟΣΟΣ κηρυχθεί έκπτωτος, ο ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ θα έχει το 
δικαίωμα, δι'οιωνδήποτε νομίμων (ενδίκων) μέσων και 
διαδικασιών που ευρίσκει πλέον κατάλληλα, να εισίλθβι 
εις το ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ, κατάσχει το ΕΡΓΟΥ και εκδιώξει τον 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ από αυτό (ως και ολόκληρον το προσωπικόν του 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ και οιονόήποτε έτερον πρόσωπον ή πρόσωπα και 
τρίτους αντλούντας οιαδήποτε δικαιώματα από τον αΙΓΑ¬ 
ΔΟΛΟΥ ) και χωρίς δι'αυτών να ακυρώνρι την ΣΥΗ3ΑΣΙΥ 
ή απαλλάσσει τον αΝΑΔΟΧΟΝ από οιασόήποτε των εκ της 
ΠΥΝΒΑΣ22Σ υποχρεώσεων και ευθυνών του ή να θίγωνται 
τα δικαιώματα και αι εξουσίαι που παρέχονται εις τον 
ΕΡΓΟΔΟΤΗΝ εκ της ΣΓΗΒΔΣΕΏΣ ή του ΥΟΠΟΥ, ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ 
δύναται να περατώσει ο ίδιος το 2ΡΓ0Η ή δύναται. να 
προσλάβει οιονόήποτε άλλον λνάδοχον να περατώσει το 
ΕΡΓΟΥ και ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ή ο τοιούτος έτερος Ανάδοχος 
.. .δύναται να χρησιμοποιήσει, δια την τοιαύτην περάτω- 
σιν τοσούτον μέρος του ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ΠΡΟΣΩ¬ 
ΡΙΝΟΥ ΕΡΓΟΥ και Υλικών ή ΕΓΚΑΤΑ ΣΤ Δ ΣΕ 32 που επρομη- 
θεύθησαν υπό του αΝΑΔΟΧΟΥ, και τα οποία έχουν θεωρηθεί 
ότ.ι φυλάσσονται αποκλειστικώς δια την κατασκευήν χαι 
περάτωσιν. του ΕΡΓΟΥ κατά τας διατάξεις της ΣΥ-3ΑΣ22Σ 
ως ούτος ή ούτοι θεωρήσουν ενόεάειγμένον και ο ΕΡΓΟΔΟ¬ 
ΤΗΣ δύναφαι οποτεδήποτε να πωλήσει οιονόήποτε μέρος 
των ρηθέντων ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΝ ΕΡΓΟΥ 
και μη χρησιμοποιηθέντων Υλικών και διαθέσουν το εκ της 
πωλήσεως προτόν δια την εξόφλησιν οΐωνδήποτε οφειλο- 

ή 

μένων/καθισταμένων οφειλομένων εις αυτόν ποσών από τον 
ΑΝΑΔΟΧΟΝ δυνάμει της ΣΥΝ3ΑΣ2ΩΣ· 

Εις την περίπτωσιν της κηρύξεως του αΝΑΔΟΧΟΥ ως εκπτώ- 
του, η 3γγύησις Εκτελέσεως της ανωτέρω Παραγράφου 
Ι0·7 θα εκπέσει υπέρ του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ» επιπρος^έτως οιασ- 
δήποτε ΧΡΗΜΑΤΙΣΗΣ ΠΟΙΝΉΣ, Π οποία ενδέχεται νά έχει 
προκύψει εκ των διατάξεων του 'Αρθρου 47 του παρόντος, 
Ε κτίμησις την Ημερομηνίαν της Εκπτώσεως 

5Θ. 2.- 0 ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ευθύς ως ήθελεν είναι πρακτικώς δυνατόν, 

μετά από οιανδήποτε τοιαύτην είσοδον εις το ΕΡΓΟΤΑ¬ 
ΞΙΟΥ και αποπομπήν, θα καθορίσει μονομερώς, ή διά ή 
μετά από αναφοράν εις τα συμβαλλόμενα μέρη, ή μετά 
από τοιαύτην έραναν ή συλλογήν πληροφοριών ως ήθελε 
θεωρήσε ι ορθόν, και πιστοποιήσει τι (τυχόν) ποσόν 
είχε κατά τον χρόνον της τοιαύτης εισόδου και απο¬ 
πομπής ευλόγως κερδηθεί υπό ή ήθελεν ευλύγως προκύψει 
δια τον ΛΝΑΔΟΧΟΝ εν σχέσει με ΕΡΓΟΥ το Ρποίον εςετε- 
λέσθη υπ'αυτού δυνάμει της ΠΓΝ3ΑΣΕ3Ε και ποία ήτο η 
αξία οΐωνδήποτε των ρηθέντων μη χρησιμοποιηθέντων 
ή μερικώς χρησιμοποιηθέντων υλικών και ΕΞΟΠΛΙΣΟΥ 
του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ και οΐωνδήποτε ΠΡ0Σ2ΡΙΝ2Υ ΖΡΓ.ΐΝ. 


58.3. - Εάν ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ εκδιώκει τον αΝΑΔΟΧΟΝ δυνάμει του πα¬ 

ρόντος 'λρθρου, δεν θα είναι υπόχρεως να. πληρώσει 
εις τον αΝΑΔΟΧΟΥ οιονόήποτε χρηματικόν ποσόν ένεκεν 
της ΣΪΔ3ΑΣΕ3Σ, μέχρι της εκπνοής της συμφώνως προς την 
ΣΥΐίΒΑΣίΝ Περιόδου ΕΥΥυήσεως, και μεταταύτα μέχρις ότου 
εξακριβωθούν αι όαπάναι Περατώσεως και 2γγυήσεως 
(ΟϋΑίΐΑΝΤΕΕ), αι ζημίπι δια Καθυστέρησιν και όλα τα 
λοιπά σχετικά έξοδα τα πραγματοποιηθέντα υάό του ΕΡΓΟ¬ 
ΔΟΤΟΥ «και πιστοποιηθεί υπό του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ το ποσόν αυτών. 
Εάν το τοιούτον ποσόν (αφού ληφθεί υπ'ΰψιν το ποσόν 
το εκτιμηθέν δυνάμει των ανωτέρω Παραγράφων 58.1 και 
58.2) υπερβεί το ποσόν το οποίον θα ήτο πληρωτέαν εις 
τον αΝΑΔΟΧΟΥ κατά την δέουσαν υπ'αυτού πεοάτωσιν, 
τότε ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αφείκει να πληρώσει κατόπιν αξιώσεως 
εις τον ΕΡΓΟΔΟΤΗΝ το τοιούτον επί πλέον ποσόν το οποίον 
θα θεωρηθεί χρέος οφειλόμενον υπό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ εις τον 
ΕΡΓΟΔΟΤΗΝ και θα είναι εισπρακτέον καταλλήλως, άλλως 
το υπόκοιπσν θα επιστραφεί εις τον ΑΝΑΔΟΙΟΝ. 

58.4. - Εις την περίπτωσιν εκπτώσεως του ΑΥΑΔΟΣΟΥ δυνάμει της , 

παρούσης ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ δεν θα τηρηθεί υπόχρεως δι' οιασ- 
δήποτε ζημίας ή απώλειαν προσόοκωμένων κερδών υπό του 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ένεκεν της τοιαύτης εκπτώσεως. 

Α μφισβήτησις Εκπτώσεως υπό Α^αδόχου 

58.3.- Εις την περίπτωσιν που ο ΑΧΑΔΟΙΟΣ αμφισβητήσει την 

έχπτωσίν του, η διαφορά θα παραπεμφθεί προς διευθέ- 
την 

τησιν εις/διαιτηαίαν την προβλεπομένην εις την Παρά¬ 
γραφον 6θ.Ι κατωτέρω, άνευ αναβολής των συνεπειών της 
εκπτώσεως του αΝΑΔΟΧΟΥ, ως αναφέρονται εις το παρόν 
'ΑΡθρον. 

Εις την περίπτωσιν ευνοϊκής δια τον ΑΝΑΔΟΧΟΝ αποφά- 
σεως της διαιτησίας, η έχπτωσις θα ισχύει ως Τερμα¬ 
τισμός του ΕΡΓΟΥ υπό του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ δυνάμει του 'λρ¬ 
θρου 55 της παρούσης και θα υπόκειται. εις όλας τας 
οικείας διατάζεις αυτού. 

Α νωτέρα Βία 

59.1·- Δία του όρου. ΑΝΏΤΕΡΑ 31Α νοείται συμβάν ό οποίον ο 

περί ού πρόκειται ΣΏΐΒΑΔΛΟΗΕΝΟΣ δεν μπορούσε ευλόγως 
να προβλέψει και εμποδίσει συμπεριλαμβανομένων εν- 
δεικτικώς των;- θεομηνιών ή δημοσίου' εχθρού, πολε¬ 
μικών εχθροπραξιών (ανεξαρτήτως κηρύξεως ή μη πολέμου), 
επιδρομής, πράξεως αλλοδαπών εχθρών ή τρομοκρατικής 
πράξεως, ανταρσίας, επαναστάσεως, εξεγέασεως, ή 
στρατιωτικής ή σφετεριστικής όυνάμεως, ή εμφυλίου πο¬ 
λέμου, ιονιστικών ακτινοβολιών, ή μολύνσεως εκ- ρα- 
διενεργείας εξ οιουδήποτε πυρηνικού καυσίμου, ή εξ 
οιουόήποτε πυρηνικού απορρίμ-ατος εκ της εκρήξεως 
πυρηνικοΟ καυσίμου, ραδιενεργού τοξικαΰ. εκρηκτικού, 
ή άλλων επικινδύνων ιδιοτήτων οιουδήποτε εκρηκτικού 
πυρηνικού συγκροτήματος, ή πυρηνικού συστατικού, δολιο¬ 
φθοράς ή στάσεων* πλημμυρών, πυρκαΤών, εκρήξεων οφει- 

-τος 

λομένων εις ενέργειαν του αΝΑΔΟΧΟΥ, κωλύμα/εργασίας 
υπό τρίτων, απεργιών κηρυχθέντων νομίμως υπό υομίμως 
συσταθεισών ομοσπονδιών, ή ετέρων γεγονότων τα οποία 
δεν επιτρέπουν εργασίας και δια τα οποία η άσκησίς ευ- 
λόγου επιμελείς υπό του ρηθέντος ΣΥΗΒΑΔΔΟΝΕΝΟΥ δεν 
είναι ικανή να τα αποτρέψει, αλλά μόνον εάν τα τοιαύτα 
γεγονότα έχουν όντως κάμει την συνέχισιν του ΕΡΓΟΥ α¬ 
δύνατον. 

ρητώς συ νομολογ είται επίσης ότι, δεν συνιστά ΑΧΟΓΕΡΑΝ 
ΒΙΑΝ οιονόήποτε γεγονός ως απόφασις οιαοδήποτε Αρχής, 
δικαστική απόφασις ή οιονόήποτε άλλο γεγονός το οποίον 
έχει ως αποτέλεσμα την διακοπήν ή καθυστέρησιν παρσ- 
δόσεως υλικών, ΕΓΧ ΑΤΑ ΣΤΑΣΕΩΣ (ΡΙΑ-7Γ ), εξαπλι σμού ,κλπ. 
ή της εκτελέσεως του ΕΡΓΟΥ» αλλά εάν■οιείλεται εις το 
γεγονός ότι ο αΝΑΔΟΣΟΣ δεν έχει συμμορφωθεί προς οιουσ- 
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δήποτε ΝΟΜΟΥΣ ή κανονισμούς εν σχέσε-ΐ με την εκτέλεσιν 


του £77 Ζ'. 

ρ9.2.- Εάν ο αΝΛΔΟΖΟΣ καθυστερηαεί εις την εκτέλεσιν του 
3ΡΓ0Υ εκ συμβάντος δια το οποίον είναι της γνώμης 'ζ<. 
είναι ΑΕΓΩΤ2ΡΑ 31Α και ο ΛΙΓΑΛΟΧΟΣ δεν μπορε ί να απολή¬ 
γει ή αποτρέφει την ρηθείσα καθυστέρησιν δι"οιασόήποτε 
ευλόγου προσπαθείας ο Α2/ΑΔ0Ζ0Σ θα ειδοποιήσει πάραυτα, 
αλλά όχι βραδύτερου των δέκα (10) ΗΜΕΡΩΝ α ~6 του γε¬ 
γονότος, τον ί2*ΧΑΝΙ20Ν και ο ΙΞΖλΝΙΣΟΣ, εάν το εγκρί¬ 
νει* θα ειδοποιήσει ακολούθως τον αΝαΔΟΧΟΝ επιβεβαιών 
την ύπαρξιν ΑΝΩΤΕΡΑΣ 31 ΑΣ και ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ θα εκδώσει 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΝ προβαίνων @ις οιανδήποτε απαιτουμένην ανα- 
προσαρμοφήν των προγραμματισμένων ημερομηνιών παρα- 
δόσεως υλικών, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ και εξοπλισμού ή και της 
προγραμματισμένης ημερομηνίας Π2ΡΑΪΩΣ2ΩΣ των ΜΗΧΑΝΟΛΟ¬ 
ΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Εάν ο 12ϋΑίϊΙΕ0Σ διαφωνήσει, τύτε οι 
ΣΓΜ3ΔΛΔ0ΜΕΝ0Ι θα κανονίσουν να συναντηθούν και εύρουν 
λύσιν. 3ΐς περίπτωσιν ΑΝΩΓΕΡΑΣ ΒΙΑΣ αφορώσης τον ΕΡ¬ 
ΓΟΔΟΤΗΝ, ούτος θα γνωρίσει εις τον ΑΝΑΔΟΧα* το τοιού- 
τον γεγονός και θα παρατείνει την προγραμματισμένην 
ημερομηνίαν ΠΕΡΑΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
καταλλήλως εκδίδων σχετικήν ϊίΙ2ΤΑ30ΛΗ2ί. 


Εςυπακούεται επίσης δτι έκαστος ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ οφείλει 
να εκτελεί τας συμβατικάς του υποχρεώσεις εφ'όσον 
ήσαν απαιτηταί (έληγαν) προ της ανωτέρω επιβεβαιώσεως 
της υπάρξεως ΙΝΩΤΞΡΑΣ 3ΙΑΣ. 

Ρ9.3.-θαοεμία αποζημίωσις ή αναπροσαρμογή του ΣΥΚ3ΑΤΙΚ0Υ 
ΤΙωΞΜΑΙΟΣ θα διεκδικείται υπό εκατέρου των ΣΥΜ3ΑΚΜ0- 
ϋΖΝΩΝ εις περίπτωσιν αΝΩΤΕΡΑΣ 3ΙΑΣ. 

ρ9·4.-Οΐαόήποτε καθυστέρησις ή αδυναμία εκτελέσεως υπό εκα¬ 
τέρου των ώδε ΣΤΔΙΞΑ-ΙΑΟωΕΝΩίί θα αποτελεί υπεοημεοίαν 
συμφώνως προς την παρούσα ζύμβασιν ή θα εγείρει οιανδή¬ 
ποτε απαίτησιν 6 ι'αποζημίωσιν εάν και καθ'ώ μέτρω η 
τοιαύτη καθυστέργσις ή αδυναμία προεκλήθη εξ ΑΝ3Ϊ2ΡΑΣ 


3ΙΑΣ. 

59.3.- "Εκαστος ΣΥ Μ Β ΑΛΛ ΟΜΕΝΟΕ θα έχει το δικαίωμα να τερματί¬ 
σει το ΕΡΓΟΝ, ή οιονδήποτς τμήμα αυτού, εφ'όσον οια- 
δήποτε αμοιβαίως αποδεκτή λΰσις έχει εξαντλητικώς απο¬ 
κλεισθεί, δι'ειδοποιήσεως προς τον έτερον ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕ¬ 
ΝΟΙ* εάν δια λύγαυς οφειλομένους εις Α2ΙΩΤ2ΡΑΝ 31 ΑΝ το 
ΕΡΓΟΝ, ή οιονδήποτς τμήμα αυτού, αναστέλλεται δια χρο¬ 
νικήν διάστημα άνω των εξ (6) μηνών. 3ις την περίπτω- 
σιν αυτήν αι διατάξεις της Παραγράφου 55.6 θα έχουν 
επίσης εφαρμογήν, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα πληρωθεί μάνον δια το 
τμήμα του ΕΡΓΟΥ το οποίον όντως εξετέλεσε μέχρι της 
ημερομηνίας του τερματισμού, άνευ οιασδήποτε απολύτως 

άλλης απαιτήσεως κατά του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ. 

Διακανονισμός Διαφορών 
Δι αι τησία 

δθ.Ι·- 'ολαι αι διαφοραί αι εγειρύμεναι εκ της ΣΥΜ3ΑΣ2ΩΣ μεταξύ 
των ώδε ΣΪ2ίΒΑΛΔΟ_ΕΝΩ.'ί, αι οποίαΐ δεν είναι δυνατόν να 
λυθούν με φιλικόν τρόπον μεταξύ των ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ θα 
οιακανονίζωνται οριστικώς συμφώνως προς τους Κανόνας 
Συμφιλιώσεως και Διαιτησίας του Διεθνούς Εμπορικού 
Επιμελητηρίου υπό ενό.ς ή πλειόνων διαιτητών διοοιζο- 
μένων ουατώνως ποος τους ρηθέντας Κανόνας. 

Η Διαιτησία θα διεξάγεται εις την Αγγλικήν Γλώσσαν. 

Τόπος διαιτησίας θα είναι η Αθήνα, Ελλάδος. 

3 ^δοποιή ΟΙ τ(.ς 


Α>δοπο ^η σι>( . Κ ρ ρζ τον ^νάδο χον 

"Ολα τα πιστοποιητικά, ειδοποιήσεις ή οδηγίαι που πρό¬ 
κειται να δοθούν εις τον ΑΝΛΔΟΧΟΝ υπό του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ 
ή του ΗΗλΑΝΙΖΟΥ δυνάμει των όρων της ΣΪΖ3ΑΣ3ΩΣ θα 
αποστέλωνται ταχυδρομικώς, τηλεγραφικώς, δια τελέξ 
ή πανομοιοτύπου μεταδόσεως εις ή παραδίόωνται ιδιο- 
Χείρως επί αποδείξει, εις την έόοαν του Α2ΙΑΛ0Χ0Τ ή 
εις τοιαύτην ετέοαν διεύθυνσιν την οποίαν ο Α2ΓΑΔ0Χ0Ε 
θέλει υποδείξει δια τον ανωτέρω σκοπόν προ της υπο¬ 
γραφής της ϋΛ3λΣ2ΩΕ. 


Ε ίδοπσίησις ποος τον Εργοδότην και τον ΐΓΓ^α νικόν 
όΙ.2·- Οιαόήποτε. ειοοποίησις η οποία πρόκειται να δοθεί εις 
τον ΕΡΓΟΔΟΤΗΝ ή εις τον ΜΗΧΑΝΙΚΟ 21 δυνάμει των όρων 
της Σ2ΜΒΔΣΕΩΣ θα αποστέλεται ταχυδρομικώς, τηλεγρα- 
φικώς, δια τελέξ ή μεταδόσεως πανομοιοτύπου ή παοα- 
δίδεται ιόιοχείρως επί αποδείξει εις τας αντιστοί¬ 
χους διευθύνσεις τας προτεινομένας δια του σκοπόν 
αυτόν εις την ΣΥΧ3ΑΣΙ3. 

Α λλαγή Δίευούνσεως 

61.3— Εκάτερος ΣΥ^ααλΛΟ- 3210Σ όύναται να αλλάξει -ροταθεί- 

σαν οιεύ-νυνσιν με άλλην διεύθυνσιν εις την χώραν ένθ& 

" Εμμεσοι ζημία ι 

62.1.- Εκτός εάν άλλως ρητώς αναφέρεται εις την ΣΥ-3ΑΣΙΪΪ, 
ουδείς των ΣΥΜ3ΑΛΔ0..2ΝΩ2ί θα θεωρείται υπεύθυνος 
έναντι του ετέρου ΣΥ-ΒΑΛΛΟ-ΕΧΟΥ δ ι'οιανδήποτε έμμεσον 
απώλειαν ή ζημίαν, ως απώλειαν κερδών, απώλειαν χρή- 
σεως, απώλειαν Συμβολαίων, απώλειαν παραγωγής ή ε:ι- 
χειρηματικήν διακοπήν, απώλειαν οφειλσμένηυ εις ηυξη- 
μένας τιμάς αερίου. 

Φόρ οι &αι Τέλη 

63.1.- 'Απαντες οι φόροι, άμεσοι ή έμμεσοι, και τέλη συκδεό- 

μενα καθ'οιονόήποτε τρόπον με την εκτέλεσιν του ΕΡΓΟΥ, 
την προμήθειαν των υλικών και υπηρεσιών υπό του Α2ΓΑ- 
ΔΟΧΟΥ ή των υπεργολάβων του ή την παροχήν υπηρεσιών 
τρίτων προς τον ΑΝΑΔΟΧΟΝ, συμπεριλαμβανομένων αιωνδή- 
δήποτε δεδουλευμένων προστίμων και προσθέτων τελών 
διά τα ανωτέρω και γενικώς όλοι και κάθε φόρος και 
τέλος επιβληθείς ή επιβληθησόμενας οποτεδήποτε εκ 
του ΝΟΜΟΥ εν σιέσει με τα ανωτέρω, βαρύνουν καθ'ολο- 
κληρίαν τον ΑΝΑΔΟΧΟΝ και θα πληρωθούν όπό του 42ΓΑΔΟ- 
ΧΟΥ αποκλειστικώς ιδίοις αυτού εξόδοις. 

ώΐ.2.- Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει επίσης να πληρώσει ιδίοις χυτού 

εξόδοις όταν είναι απαιτηταί όλες τις αμο*9ές ιόείας 

(δασμούς) 

εισαγωγής/εξαγωγής και φόρους και τέλη/εισαγωγής/ 
εξαγωγής επί υπηρεσιών, εξοπλισμού, εφοδίων 'παρο- 
χών) και υλικών εισαγομένων ή εξαγομένων υπό του 

αναδοχου. 

Αναφορικώς με τα υλικά (τα μη παραγόμενα εις ΕΛΛΑΔΑ) 
τα προμηθευθέντα υπό του ΑΝΑΑΟΧΟΥ δια να. ενσωματωθούν 
ή χρησιμοποιηθούν εις το ΕΡΓΟΝ αι διατάξεις του "Αρ¬ 
θρου 64 της παρούσης θα έχουν επίσης εφαρμογήν. 
Υλιχά'και 2ΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ (51ΑΗΤ) που πρόκειται να ενσω¬ 
ματωθούν. εις τα Μ02ΠΜΑ ΒΡΓΑ θα εισαχθούν επ'ονόματι 
• του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ. 

63.3.- 0 ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ θα παρακρατεί οιονδήποτε φόρον εισοδήματος 
του Λ2ΓΑΔ0Χ0Υ ο οποίος θα παρακρατείται συμφώνως προς 
τους Ελληνικούς Περί φορολογίας ΝΟΜΟΥΣ, εφ'όλων των 
προς τον αΝΑΔΟΖΟΙΤ πληρωμών συμφώνως προς τους όρους 
τους συμφωνηθέντας εις τους Οικονομικούς "Ορους και 
Συμφω-νίας. Τα τοιαύτα παρακράτηθέντα ποσά του φόρου 
εισοδήματος ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ οφείλει να δηλώσει εις τας 
αρμοδίας Ελληνικάς Αρχάς και θα εκδώσει προς τον 
ΑΐίΑΔΟΖΟΝ το οικείον πιστοποιητικόν εις .το τέλος του 
οικονομικού, έτους. 

63.4. - 0 αΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να υπερασπισθεί, αποζημιώσει και 

απαλλάξει τον 2?Γ0Δ0·2ί2: από της ευθύνης της απορ,;εού- 
σης εκ της μη εκ μέρους του αΝΑΔΟΖΟΥ ή των υπεργολάβων 
του (I) εμπροθέσμου πληρωμής ή πκηρωμής οιωνδήποτε 
■»ων ανωτέρω ή (II) αυμ^ορφώσεως προς τας διατάξεις 
του Ελληνικού κωδικός φορολογικών στοιχείων ή οιωνδή- 
ποτε ά<ν.\ων διαδικαστικών απαιτήσεων εν σχέοει με την 
πληρωμήν των. Τόκοι, χρηματικά ί ποιναί (πρόστιαα) ή 
άλλαι υποχρεώσεις εγειρόμενοι εκ των τοιούτων αδυνα¬ 
μιών θα βαρύνουν τον Α2ίΑΔ0~02ί. 

63.5. η Πάσαι αι δαπάναι και έξοδα δια την αυμμόρρωσιν του 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ με την εκ του παρόντος "Αρθρου υποχρέωσίν 
του συμπεριλαμβάνονταί εις το ΠΓΜ3ΑΤΙΧ0Ν ΤΙ.ξίΜΑ· 0 
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ θα έχει πάντοτε το δικαίωμα να παρακρατεί 
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οποτεδήποτε οιανοήποτε οφ&ιλομένην εις τον ΑΝΑΔΟΧΟΗ 
πληρωμήν άυμάμει της ΣΥΧΒΑΣΕΩΣ» μέχρις ότου ο Α2ΓΛΑ0- 
ΑΟΣ αποδείξει ικανοποίητικώς εις τον ΕΡΓΟΔΟΤΗΝ ότι 
έχει συμ,-ορ./Δθεί ποος τβς εκ της παρούσης συμβάσεως 
υποχρεώσεις του. 

Σ 1 σαγωγικοί 6ασ μοί , _φό οτωσις κ αι λοιπά έ ξοδα 

64.1.- Ο αΝαΔΟΧΟΓ θα ®£ρει την ευθύνην όι'άπαντα τι έξοδα 

εν σχέσει με την μεταφοράν των υλικών του, εξοπλισμού, 
εργαλείων, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΗιΑΝΤ) και εφοδίων (παροχών) 
απαιτουμένων δια την εκτέλεσιν του ΕΡΓΟΥ προς και από 
το 3?Γ0ΤΑ2Ι0.ί και το ΣΥ.ΐ3ΐϊΙΙ0:ί ΤΙ’,ϋΚΑ θα θεωρείται 
ότι περιλαμβάνει ενδεικτικώς:- 

α.- Λιμενικά τέλη, τέλη προβλήτος, έξοδα επιριβά^εως, 
φορτώσεως, μεταφοράς, π/.οηγήσεως, εκτε-νωνισμού και 
λοιπά έξοδα ή τέλη εγειρόμενα εκ της εισαγωγής όλων 
των υλινών, εξοπλισμού, εργαλείων, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 
και εφοοίων εις την Ελλάδα (Εις το ΕΡΓΣΙαΞΙΟΝ ) και 
εοαγωγής αυτών απαιτουμένων δια ή εν σχίσει με το 
3ΡΓ0Ν ή την εκτέλεσιν της ΣΥΙ13ΑΣΕΩΣ οαού μετ5 - των 
εξόδων των σχετικών με την ασφάλισίν των τοιούτων 
ειδών εν όσω χρόνω είναι υπό διαμετακόμισιν. 

β.- 0 Α.'ίΑΔΟΧΟΣ με ιδίαν αυτού δαπάνην και μέρ.ιμναν, θα 
τύχει ίλών των απαραιτήτων αδειών εισόδου, κατοικίας 
και εργασίας, δια τον αϊΓΑΔΟΧΟΝ, το προσωπικόν του και 
το προσωπικόν των υπεργολάβων του, από τας οικείας 
Ελληνικάς ΑΡχάς. 

Διχα ιώυατα Προνομιακής Ικανοποιήσεως και Απαιτήσεις 

65.1. - 3άν οποτεδήποτε καθ'όλην την διάρκειαν της ΣΥΧΒΑΣΕΩΣ 

υπάρχει ένδειξις οιουδήποτε δικαιώματος προνομιακής 
ικανοποιήσεως ή απαιτήσεως δια το οποίον ή την οποίαν 
ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ενεοέχετο να είναι ή καταστεί υπόχρεως 
ή εις το οποίον ή την οποίαν η περιουσία του ΕΡΓΟΔΟ¬ 
ΤΟΥ ενεόέ-χετο να είναι ή κατασοί,ί υποκείμενη και το 
οποίον δικαίωμα ή απαίτησις βαρύνει τον ΑΝΑΔΟΧΟΝ ή 
οιονδήποτε των υπεργολάβων του, ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ εφ'όαον 
θεωρεί το τοιοΰτον δικαίωμα ή απαίτησιν εύλογον τόσον 
από πλευράς ουσίας όσον.και ποσού θα έχει το δικαίω¬ 
μα να παρακρατήσει εξ οιωνδήποτε ποσών τιμολογηθέντων 
υπό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ ποσδν επαρκές να αποζημιώσει τον 
3ΡΓΟΔΟΪΗ2Γ «απολύτως σχετικώς με το τοιοΰτον δικαίωμα 
ή απαίτησιν μέχρις ότου ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ διαπιστώσει ότι 
το τοιοότον δικαίωμα ή απαίτησις δεν ισχύει πλέον, 
του ΑΙΓΑΔΟΙΟΥ έχαντος το δικαίωμα να παράσχει καταλλή¬ 
λους Εγγυητικάς Τραπέζης εις αντικατάστασιν τηίι παρα- 
κρατηθέντος ποσού. 

65.2. - Εάν οιονδήποτε δικαίωμα προνομιακής ικανοπουήσεως ή 

απαίτησις εγερθεί ή παραμείνει ανεξόφλητος'μετά το 
ΠΕΡΑΣ ΤΩίί ΗΗΚαΝΟΔΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ή και την προσωρινήν 
παραλαβήν ή και τον τερματισμόν του ΕΡΓΟΥ, ο Α-ΙΔΔΟΧΟΣ 
οφείλει να αποδώσει πάραυτα εις τα* ΕΡΓΟΔΟΤΗΝ όλα τα 
ποσά τα οποία ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ε^ίδ^ίεταί να υπεχρεώθη να 
πληρώσει δια την εξόφλησιν του τοιούτου δικαιώματος 
προνομιακής ικανοποιήσεως ή απαιτήσεως, συμπεριλαμβα¬ 
νομένων όλων των δαπανών και ευλόγων νομικών αμοιβών. 
Συμφωνείται εν τούτοις ότι ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ προτού πληρώ¬ 
σει οιονδήποτε ποσόν δια την εζόφλησιν του τοιούταυ 
δικαιώματος προνομιακής ικανοποιήσεως ή απαιτήσεως, 
οφείλει νσ ειδοποιήσει τον αΝΑΔΟΧΟΝ παρέχων γραπτήν 
ΙΟήμερον προειδοποίησιν δια να επιτραπεί εις τον 
ΑΐίΔΔΟΧΟΝ να λάρει πάσαν εν σχέσει αε τα ανωτέρω ενέρ¬ 
γειαν. 

^ ρπιστευττχότη ς 

όό,Ι.- 0 αΝΑΔΤΧΟΣ οφείλει να τηρεί εμπιστευτικά και μη δια- 
δίοει εις τρίτους ή χρησιμοποιεί καθ'αιονδήποτε έτε¬ 
ρον τρόπον πλήν οια την πραγματοποίησιν του ΕΡΓΟΥ, 
οιαοόήποτε τεχνικάς ή λοίπάς π/.ηροφορίας ανακοινι#- 
θείσας, αμέσως ή εκ-έσως, εις "ον .^’.ιΔΣΧΟΝ από του 
ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ ανο^σρι«Α5 ρ* τσ εΦΤΌΝ άνβν 


νης εγκρίσεως του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ, εφ'όσον και κσθ'ώ μέτρω 

η τοιαύτη πληροφορία είναι άγνωστος εις το κοινόν, ή λ 

ή το π οο της λήώεώς της από τον ΕΡΓΟΔΟΤΗΝ άγνωστος 
(δεν ήτο εις την κατοχήν του αΝλΔΟΧΟΥ ) 
εις τον αΝΑΔΟΧΟΝ/ ή ελήφθη υπό του ΑΝΑΔΟΧΣΥ μετά την 

λήφιν από τον ΕΡΓΟΔΟΤΗΝ από τρίτον ο οποίος δεν υπο- 

χρεώνει τον ΑΝΑΔΟΧΟΝ να την τηρήσει εμπιστευτικήν χ. Ι1# 

ο οποίος δεν απέκτησε την τοιαύτην πληροφορίαν απ' 

ευθείας ή εμμέσως από τον ΕΙ^ΔΟΤΗΙΓ. 

Η υποχρέωσις του ΑίϊΑΔΟΧΟΥ δι'.εαπιστευτικότητα υφίστα- 

ταΐ και μετά την λήξιν της παρούσης Γ/Χ3ΑΣΕΩΣ. 

Δ ίκαίωαα, Κυριότης..Εγγράφων, Πα τεντών, γ\ ίκ &ν 

67.Χ.-'Απαντα τα έγγραφα τα ετοιμαζόμενα (συντασσόμενα), υπό ’ 
του αΝΑΔΟΧΟΥ δυνάμει της ΣΥ-Ϊ3ΑΣ3ΩΣ είναι περιουσία 
του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ. 

67.2. - Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ θα έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί άνευ 

περιορισμού τα ανωτέρω ρηθέντα έγγραφα δια την κατα¬ 
σκευήν, λειτουργίαν, τροποποίησιν, επισκευήν και συν- 
τήρησιν του ΕΡΓΟΥ. 

67.3. - Το δικαίωμα εφ'όλων των υλικών, εφοδίων (παροχών)· 

και κατασκευών των ποσμηθευθέντων υπό του ΛΝΑΔΟΙΟΥ 
και προοριζομένων να ενσωματωθούν εις το 2ΡΓ3Χ, θα 
περί έλθει εις τον ΕΡΓΟΔΟΤΗΝ άμα τη πληρωμή αυτών υπό 
του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ ή άμα τη παοαδόσει εις το ΖΡΓΟΤΛΖΙΟΗ, 
οιουδήποτε τούτων ήθελεν επέλθει πρώτον. 

67.4. - Ο αΝΛΔΟΧΟΣ θα υπερασπίζεται, τη αιτήσει του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ, 

αγωγάς ή απαιτήσεις κατά του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ δι 'ισχυρι ζομέ- 
νην ή πραγματικήν παραβίασιν εγειρομένην εκ, της υπό 
του αΙΪΛΔΟΧΟΥ ενσωιιατώσεως εις το 2ΡΓ0Ν ή χρησιυοποιη- 
θέντων.. δια την κατασκευήν αυτού συσκευών, ειδών, μεθό¬ 
δων, συνθέσεων ή αντικειμένων πλην των προμηθευθέντων 
υπό του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ προστατευομένων δια προνομίου (πα¬ 
τέντας) ή ιδιοκτησίας τρίτων, και θα αποζημιοί και 
απαλλάσσει τον ΕΡΓΟΔΟΤΗΝ από πόσης υποχρεώσεις και 
εξόδων συνεπεία των τοιούτων αγωγών ή απαιτήσεων. 

Εις τοιαύτας αγωγάς ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ δύυαται να εκπροσωπεί¬ 
ται υπό νομικού συμβούλου της επιλογής του, εξόδοις 

του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 

μ νεξάρτητος χνάδοχος 

69.1.- Δία τους σκοπούς της ΣΥΤ03ΑΣ2ΩΣ και δι'όλον το εκτελεσΟτ^ 
σόμενον δι'αυτής ΕΡΓΟ Π, ο ΑΙίΑΛΟΧΟ Σ θα είναι και θα θεω¬ 
ρείται ότι είναι, Ανεξάρτητος λνάδοχος και όχι πράχτωρ, 
αντιπρόσωπος ή υπάλληλος του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ. 

Ο κΧΑΔΟΧΟΣ ουδεμίαν εξουσίαν θα έχει να κάμει οιασόή- 
ποτε δηλώσεις, ισχυρισμούς ή προβαίνει εις δεσμεύσεις 
παντός είδους ή λαμβάνει οιανδήποτε ενέργειαν η οποία 
θα δεσμεύσει τον ΕΡΓΟΔΟΤΗΝ, εκτδς ως προβλέπεται ενταύθα 
ή ειδικώς εςου σιαδοτείται υπό του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ. 
Επιπροσθέτως, ο ΛΝΑδΟλΟΣ δ εν θα κάμνε*. οιαοόήποτε δη¬ 
μοσιεύσεις, ανακοινώσεις ή δηλώσεις αχετικάς με το 
ΕΡΓΟΝ, άνευ της προηγουμένης ΕΓΓΡΑΦΟΥ εςαυσιοδοτήσεως 
του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ. 

Σ ύνκοουφις συμφερόντων 

69.ϊ·- Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα ασκεί εύλογον φροντίδα και επιμέλειαν 

να εμποδίζει οιασόήποτε ενεργείας ή συνθήκας αι οποίαΐ 
θα ηόύναντο να καταλήξουν εις τινα ούγκρουσιν με τα 
καλλί-τερα συμφέροντα του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ. Η υποχρέωσις αυτή 
θα ισχύει δια τις δραστηριότητες των υπαλλήλων και 
πρακτόρων του λΝΑΔΟΧΟΥ εις τας σχέσεις των με τους 
υπαλλήλους, πράκτορας και αντιπροσώπους των πωλητών 
του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ# υπεργολάβων και τρίτων τας πρακυπτού- 
σας Χκ της 2£_3ΑΣΕ3Σ. 

Κα θόλου Συμοωνία 

70-Ι--Η Σύμβασις αποτελεί την καθόλου. Συμφωνίαν μεταξύ των 
ώόε Σ^μβαλλομένων και κατισχύει όλων των προηγουμένων 
ο^>;ραγμα'ΐεύσεων, δηλώσεων ή σχετικών συμφωνιών, μίτε 
γραπτών είτε προφορικών, εκτός καθ'ώ μέτρω ρητώς εν- 
.·β,»ι.·»τη.ί\.·**<»ε ^χ^ την ΠίΔΒΑΣίΝ. Ουδεμία ϊλλαγή ή τροπο- · 
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ποίησις της Εί-ΙώλΕΕΏΣ θα ενεργηθεί εχτίς εάν είναι 
Γ?λΠΤΗ και υπογράφεται, όείντως υτί των ώόε Γ. γ -Ι3α.-.0- 

ς·.· νή-^ίαι 

7Ι.Ι.-Η .ταραχή ή τοοσφορά οιουόήποτε 53αου ή ταουη^είας 

είτε υπί ^οο^'ν χρημάτων, ειδών ή υπηρεσιών υπί του 
αΙΙαΔΟλΟΥ ή των υπαλλήλων του ενς αςιωματούχους ή 
υπαλλήλους του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ» ή εις οίκους ή ποίσωπά εργα¬ 
ζόμενα δια λογαριασμόν των θα θεωρείται αθέτησις της 
Συμβάσεως και ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ θα έχει το δικαίωμα να καταγ¬ 
γείλει την ΣΥ^ΕΛΣΙΠ δι'αιτίχν συμφώνως προς τας δίχ- 
τάόεις αυτής. 

β έσις εν ισχύττης £υμβά σεως 

72.1 .-Η ετ:ΐ3ΑΣΧΖ ·Λαι εάν ακδμη υπογρα,εί υπί των ΣΥ,ΟΑΛΛΟ- 
^2λ''3.ί δεν θα τενεί εν ισχύτ άνευ της προηγουαένης εκ¬ 
πληρώσεις των κάτωθι ίρων:- 

α,- Επίσημος έγκρισις της ΣΥ.13ΑΣ20Γ "και ίλών των συμ¬ 
βατικών ίρων και συμφωνιών υπί των ΑΡμοόίων Ελλη¬ 
νικών και Σοβιετικών Αρχών, 
β.- Υπογραφή ίλών των Συμβάσεων Χρηματοδοτήσεως και 
Δανείων μεταζί ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ και Τ 0 απεζών Λανειοοοτή- 
σεως. 

γ.- Εΐη τον ΔΙΑΔΟΧΟΝ θα επιτοαπεί νομίμως να κάυει 
χρήσ^ ν Σοβιετικού προσωπικού δια την χρονικήν πε¬ 
ρίοδον που απαιτείταυ δια την εκτέλεσιν του ΕΡΓΟΥ 
και δ ι "ανώτατον ποσοστά ν εκ 4·0°/ο ολοκλήρου του 
απασχολουμένου με την κατασκευήν του αγωγού εργα- 
τικού δυναμικοί. 

Ακριβής ^ετάφρασις εκ του συνημμένου 

επικυρωμένου φωτοτυπικού αντιγράφου 

χθήνα, 25 Ιανουαρίου 1991.- 0 Πεταφραρτής:- 2. Γεωογιάόης 
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ΤΟΓΚΟΓΡΑδ«: _ 

ι ικαυοίΜ (οντΑ «κιη 


ΓΑΟΜ _ Α . Αυ .: 


./· ·/· Ιίβπίίηΐπΐηβ Γγογτ* 8 Χνο* 7010 Τ·Ι·ίορΙ« ιηβςήίπ*. 
Ρ·β·(ιηΙ>· Νο: (0030-1 ) 9696271. 


Ιί γοσ 4ο ηο< /·τ·Ιν· ϋι· ρις«· οΙ··/Ιγ, ρΙ·*·· «II 


{ 0030 - 1 ) 95903034 9 ·η4 ιιϋ (οε 


Λ£55Α££8 / $Ρ£0*1 Ο Ι $Τ0ΙΚ ΤΙΟΜ$: 

£ας αποστέλλουμε συνημμένα τη σελίδα 4 ααδ 7 της 
Προδιαγραφής 5291 - 499/1 Κβνίβίοη 2 . 

ΑΣΠΡ090Σ Αρ. Προδιαγραφής ΝΟ 3291-499/4 

Αναθεώρηση Νο. 2 


(ΜΙΜΙΚΟΙ 8ΓΟΓ01 ΜΥ1Π 
ΊΜΟΙ ΙΜ41*Μ«| ιλΙ ΙΓΠΜβ 
ΟΤ ΙΑΚιΜΜΟΗ »Κί 1(1.1 


Ι3· Ιμή;Ιλ 11 
ΕιΙΜ* I ·« I 


Γύρω απά ακανόνιστα εξαρτήματα αγωγού (π.χ. βάνες) τα οποία 
δεν μπορούν να τυλιχβουν με ταινία (θλ. προδιαγραφή ΑΣΠΡΟθΟΣ. 
Εγγραφο Νο. 5291-199/5), 6α χρησιμοποιηθεί άμμος ως υλικό 
επίχωσης με περιμετρική κάλυψη του εξαρτήματος με άμμο πάχους 
τουλάχιστον 10 εκ. 

Στους σταθμούς του αγωγού και ξεστροπαγίδας, θα 
χρησιμοποιηθεί άμμος ως υλικό επίχωσης σε μιά έκταση ως 
προδιαγράφεται από τον εκπρόσωπο του εργοδότη. 

Η επίχωση θα γίνει κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μη μετακινηθεί ο 
αγωγός ούτε κατακόρυφα ή σριζόντια.Εάν τούτο δεν είναι 
ερικτόν με χρήση μηχανημάτων, η επίχωση θα γίνει διά χειρος 
μέχρι 0,2 μ.άνωθεν της κορυφής του αγωγού. 

Ος επίχωση θα χρησιμοποιηθεί μόνο κατάλληλο υλικό εκσκαφής το 
οποίο δεν θα καταστρίψει τον αγωγό η/και την επικάλυψη. Λίθοι 
μεγαλύτεροι των 15 εκ. δεν θα χρησιμοποιηθούν, αλλα θα 
απομακρυνθούν. 

Σκουπίδια. υπολείμματα ηλεκτροδίων, υπολείμματα σωλήνων, 
ξύλα, ουτα, παγωμένο εδαοος κλπ. δεν θα χρησιμοποιηθούν για 


|: 1 ΜΚ 1 αο « 111*1 04 . ν. ) ΙΜ 2 /Η 102/1 <?Μ 


Ιμπμηπ*» ΙΟΤ ΜΙΙΜΟΠ ΙΙΜΜ» 


ΛΗΙΚΜ1 |[«ΡΜΗ Π» ΠΥΙΟ **β 


ίίεγαλοι βώλοι εδαοαυς, αογίλλου κλπ. θα θουμμαχισθούν ποιν 
α^ο την επίχωση 

Εγκιβωτισμος με άμμο μέχρι τη στάθμη 20 εκ. άνωθεν της 
κορυψης του αγωγού θα λάβει χώρα όπου: 

α) Το υλικΰ επίχωσης συνίσταται κυρίως απο πετρώδες υλικό, 
συμπεριλαμβανομένου ημιβραχωδους υλικού. με μεγεθος πετοας 
υηερβαίνον τα 13 εκ. και αίχρι την μεγίστη διάσταση των 33 
εκ.Πετρες μεγαλύτερες των 35 εκ. δεν θα χρησιμοποιηθούν 
καθολου αλλα θα απομακρυνθούν. 

β) Επικρατούν συνθήκες εδάφους άκρως μικρας αντιστασεως. ως 
θα υποδεικνύεται στις μηκοτομες 
γ) Συναντάται χημικά ρυπασμενο ίδαψος (ιδίως οογσνικοι 


Εάν το υλικό επίχωσης συνίσταται απο πετρες στρογγυλού 
σχήματος, μικρότερες από 15 εκ. τότε το τύλιγμα του αγωγού με 
μία στρώση απο προστατευτικό ύφασμα (Γος)ι-3ή1«Μ) μπορεί να 
αντικαταστήσει την επίχωση με άμμο. 

Το τύλιγμα θα εξασφαλίζει μία υπερεπικάλυψη τουλάχιστον 3 
εκ. Το υλικό για τύλιγμα θα εγκριθει απο τον εκπρόσωπο ταυ 
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13η Ιανουαρίου 1990 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ 0Γ8Γ0Ι ΑΕΡΙΟΥ 

ΠΙΜ^&ΡΙ ■ΠΡΒΜΛΓΜ.ΐϋΙΙ 

ΚΗ6ΙΚ0Ζ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙβΙΘΕΒΡΗΓΙΣ 


131/1 

Συλλβκχαν υγρασίας 

0 

171/1 

Χαλυδδοσμλήνας 

4 

176/1 

Μανδύας απύ χάλυβα 

0 

180/1 

ΕπνΦαώρησνς συγκολλΛσαυς 

0 

191/2 

ΟοκνμΛ "πνβσαμς 

0 

191/1 

Ζασχροπαγ ίδάς 

0 

192/1 

Είαιρνβηκβ 

0 

199/1 

ΠραμΠβανα υλνκών 

0 

199/2 

Μαχαφορά καν δνασπαρά συληνυν 

0 

199/3 

Καμπύλβς 

0 

199/4 

Ιυ γκόλλησί. ς 

0 

199/3 

Ανχνσκυρνακη προστασία χ«ν ανώσαμν . 

σχο αργοχάΑνο καν μη «ΠίκαλυμμΑννιν 



αΑαρχημάχμν χου αγωγού 

0 

199/6 

Κατέβασμα. συλΛνΟς 

0 

199/7 

Σύνδεσανς 

0 

199/8 

ΟνΑσχαυρύσκ ν ς 

ίΓ 

199/9 

Γχβγνυμα 

0 

199/10 

Τυποπονημ<ναν ανοχαί 

0 

456/1 

Αγωγοί (μανδύας) απύ σκυρόδαμα 

0 

499/1 

ΑπανχΛσανς κργοχαΐίου 

0 

499/2 

Εκσκαρη χάνδακος 

0 

499/3 

Μβχρησνς καν χαχμηρίωσνς μς 



καχασκαυάσβη 

0 

499/4 

Επί χωσν ς 

0 

499/3 

Αηοκαχάσχασν ς 

0 

499/6 

ΓΤιρίιρραΑνς 

0 


799/1 

799/2 

799/3 

799/4 

> βοικος 
830/1 

860/1 
970/2 

9 β 4/1 

994/2 


Μηρουνχςοκολλησν« 1 

Ετκαχΰοχουι ς σχα*μοίι κα·ο4νχΠχ προστασίας 
καν στυλίσκων μ«*ρησ«νς Ο 

Ποομυλβ«·νς κατά αηνδρΑσαων αγγύχητος Ο 

ΜΟννμσν ηλβκχρνκαί τανώσανς 1 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΘΕΒΡΗΖ1Ζ 

ΕίμχαρνκΛ θα»Λ καν ασμχαονκη 
ανχνβκμρνακΛ απβνδυση 

Πλασχνκοί σωλ πνομανδώσν ι) 

Εηνβαμρησνς προς «*χ<λ«οη στα βυναργ«(α 
του πμληταο ,) 

Στύλον σημάνσαυς καν ματρησαως ,> 

ΣΛμανακ της δναδρομης χο Μ αγωγού 0 

ΓαμταχννκΛ «ρκυνα 
καχά ,μΛκρς του αγωγού 
Ασηρόηυργος - θασσαλονίκη 

Μ4ρθς Α’ι Ααηρόπυργος - Λαμνα 
"αμχαχννκή βραυνα 

καχβ μήκος του αγωγού 
ΑσπρΟηυργος - θασσαλονίκη 
Μ4ρο4 Α’ι Ασπροπυργος - Λαμνα 
Γνμχαχνικ* βραυνα 
κοχα μήκος του αγωγού 
ΑσπρΟίτνργο» - θασσαλονίκη 

Μίρο» 8’ι Λαμία - θασσαλονίκη 
Γαωταχννκη ίρβυνα 

καχΑ υΛκος του αγωγού 


Σβνοναρνος 199 


Ιανσυβρνοχ 1 β δ' 


Μάρχνος 1989 


ΚβΟΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 


ΜΝΑβΕ,ίΡΗΖΙΖ 


ΑσηρΟπυργος - θασσαλοννκη 

Μβρος Β’» Λαμνα - θασσαλοννκη ησρτνος 198° 

3. Γαωταχννκη βραυνα 

κατά μήκος χάνι αγν»γο>'· νυσνκού βαρίου 
Τμήμα ι θαασαλονίκη - Προμαχώνας Μά'νος 1989 
13« Ιαναναρίον 1990 


499/7 

499/θ 

499/9 

499/10 

3ΐ0·’2 

510/3 

310/4 

510/3 

310/6 

332/1 


332/3 

339/1 

362/ 1 
370/3 
370/4 
578/1 
397/1 
397/2 
629/1 
629/2 
699/1 
714/1 
794/2 
784/3 


794/4 


784/ Α 


Εργασίαν σχυροδβμαχος Ο 

- ΚαχσσκαυΛ δρόμων 0 

ΚαχασκαυΛ οποσχραγγνστνκΟν 0 

. Ανχνκατώστασνς λασπώδους ηυθμβνος 0 

?θνα μα δίσκο 0 

Βάνα σοαιρνκη 0 

Βάν*ς Ο 

ΙυρχσρωχΛ θάνα (αποχλανσμΟς) 0 

Συρταρωτή 84να (στραγγαλνσμός) 0 

Χαλύβδννα αΑαρχΛμαχα δνά συγκΰληση 
στα χβίλη ΝΡ3 < 12* 0 

Χαλύβόννα αβαρτΛματα 5νά συγκόλληση 
σχα χαίλη ΝΡ3 > 14" 0 

Καμπΰλας αν βιρμρ 1 

Καλλητά απνσχύμνα δνά συνδβσανς 
δνακλαδωσαων . 0 

♦λαντ«ας 0 

Παρεμβύσματα 0 

ΜπουίΟννα καν Παβνμώδνα 0 

Χβνροκννητα χανρνστΠρνα 0ανών 0 

Μοναχικοί σύνδασμον 0 

♦λανχίμχοί μονωτνκοί σύνδασμον Ο 

Ηλακχρνκοί αναργαπονπχβς 0 

ΕναυσχνκΛ αναργοποίησνς 0 

ΟνσχώΧανς δνα μβτρησνν πιβσαως 0 

Πλβγμα γανύσαυς 0 

Καθοόνχη προστασία ανσδνκού υλνκού 1 

Πίνακαχ κα·σ£νκης προστασίας 
ματασχηυατνσταί ανορίνςαί α* ανοδνκβ 


σχρώμα I 

Στυλίσκον μβχρησνς κσ*οδνκιΐς προστασίας 
καν ηλβκτρβδνα ανσνοράς 0 

καλώδνβ ηννάκων ανορ·υτνχων μ*χασχπμαχνατών 
καβοδνχΛς ηοοσχαβίαα, σνοδνκού 
στρώματος καν στυλίσκον μαχρησανια 0 

Ράβδον ηολνκΟτητος καβαδνκΛς 
προστασίας 1 


ΒΜΒΗΙΚΩΣ .ΜΓΒΠΚ. Ρ.6ΡΙ67 
ΕΥΚΤΗΡΙΟ 

ι- ΠΙΚΑκΑΙ ΪΧεΟΙδΝ ΚΑΤΟΤΕΒΝ ΚΛΙΜΑ2 Ιΐ300Ο 

2- ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΕΟΙΒΝ ΚΑΤοΤΕΠΝ ΚΛΙΜΑΪ IιίοΟΟΟ 

Ζ- Π1ΝΑ<ΑΣ ΖΧΕΟΙβΝ /^ΠΤΟΜΕΡΕΙΠΝ 

4— ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΫΪΝ ΣΧΕ01ΒΝ 

3- ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΟΛΟΓΙΚβΝ 2ΧΕ0ΙΒΝ <ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΑΠ 

6- ΠΙΝΑΚΑΣ ίΧΕΟΧΒΝ ΚΑΤ09€ΒΝ ΑΠΟΤΥΠβΣΕβΣ ΚΛΙΜΑ* ΙιΙΟΟΟ 

7- ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΕΟΙΒΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΑ! ΚΛΙΜΑΖ ΙιΐΟΟ. 1*1000 

8- ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΧΕΟΙΒΝ ΤΟΥ ΚΟΝΣΟΡΤΙΟΥΜΙ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝ1Αι ΙΣΗ ΣΑΗΟίΑΡΙΟΥ 14 
• Βχ Λνορ*«#*νχα απο χην Ασηραοός τον Οκχώβρνο 1990 
13Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΓΡΓΟΙ ΑΕΡΙΟΥ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΕΟΙΒΝ ΝΟ.I 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2ΧΕ01ΒΝ ΚΑΤ09Ε8Ν-ΚΛ1ΜΑΙ_1,3000 


3101 - 01Ρ ■ 


14. 

12. 

16. 

17. 

Ιθ. 

14. 

20 . 

21 . 


3101 - 04Ρ - 4 


03-00-0 ΑΝΑΘ.1 


1 ΕΚ 7 

2 ΕΚ 7 

3 6Κ 7 

4 εκ 7 

3 εκ 7 

4 εκ 7 

7 εκ 7 

ι εκ 3 

2 εκ 3 

3 εκ 3 

ι εκ 2 

2 εκ 2 

1 ΕΚ 13 

2 εκ 13 

3 εκ 13 

4 ΕΚ 13 

3 εκ 13 

6 εκ 13 

7 εκ 13 

♦ΥΑΛΟ 8 εκ 13 

- ρ εκ ;5 

»ΥΛΛ0 Ιΰ εκ 13 

- ιΐ εκ :3 

- ΐ 2 εκ ΐ3 


1665 
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<>7. 3χ>>ι - ι'ρ - ·*ΐο - 07 - «:*> - ο μναθ.ο 


5ΚΊ ν3Ρ *Ι6 01 


ϊ;·:·ΐ - <·άΡ - 4ίο - 03 - · 


101 1 ΖΡ 416 03 


- ΙΙΡ - 41ο - 04 - 00 - Ο ΑΝΑΘ.Ο ' 


♦ΥΛΛΟ 3 ΕΚ 17 


3101 16Ρ 416 


3101 - ΙοΡ - 416 · 


1ί>1 1ΘΡ 416 11 00 Ο ΑΝΑ9-1 


3101 - 14Ρ - 41ο - 01 - νΟ - 0 4ΛΑΘ.1 


ιο εκ ι» 


164. 


3 εκ 
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13Η 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1990 

.ΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΓΒΓΟΙ ΑΕΡΙΟΥ 
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499. “ " ■■ ο;. 03 




13Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1990 


5υ?Ρ1ι2ΜΚΝΤ Πο 1 

Τα ίΗ· οοηίΓ&οί αίφίχΐ οη ΓγϊιΙ&υ, ΝονβηϋβΓ 29, 1990 1>α£*6βη 

Ρ\ι1>11ο Ολλ ΟοΓροτηίΙση οί^τββαβ 5.λ. βη<3 ί1>· ΟοηβαΓίΙυη 
οοηιίαίΐηρ οί ννο Μβοϋΐηοίηροχ'ί, ΒΙΟΚΑΤ ΟοΓροταίΙοη »η<3 ΙΟΒ 
1 . 01 . 


1. Οίβυββ 10 οί ΟααβΓβΙ Τογπβ &ηά Οοαάΐίΐοηβ οί ίίι«* 

ΟοηίΓ&οί, 3α&-01»ιιββ 10.3.2, 3$ Λ) αα4 β) , φΐοίβ 'ΟΓββΚ 

Ββηΐι) ηηφίοίβ, 13 αΛβη<3«κΙ ίο φΐοίβ (ΒβηΧ) αηφίοίβ. 

2. 3α1>~01·υαβ 16.1 οί ΟοπογηΙ Τογπβ βηά Οαεκϋίιοηη οί ί&β 

ΟοηίΓβοί, εΐιβ ρΚτηββ ν&ΐοΐι Γββιΐβ φΐοίβ ίο βπρίογ ΟταβΚ 

ρβΓΒοοηβΙ απφίοεβ ίο βχββη<3·<1 ίο φΐσίβ ίο βηρίογ ΟΓββ* &η<1 
ΚΟ ρβΓβοηηοΙ αηφίοίο. 

3. Οΐιααα 50 οί 3ρβο1«1 Τβηυ βη<1 Οοηάΐίίοη» οί ίίιβ 

Οοηίεβοί, φΐοίβ ΟΓοαλ Ναίΐοηαΐΐίγ αηιχυοίβ, 1β «ηβικίού ίο 
<7νιοί· 0Γβ·Κ αηά 80 Ηβίΐοηαϋίχ αηφίοί·. 

4- Οίουβ· 8 οί ΟοαίΕΒΟί Αρζ-βοηβαί, 32 φΐοίβ ηοί 1·ίβΓ ί&βη 
ίΐιτβο (3) βοηίΐχβ £γοβι ίΛβ ά·ίβ οί θίρηΐηα ίΐιΐβ 00ΝΤΕΑ0Τ 
ΑΟΛΕΕΜΕΝΤ αηφίοί· 1» ωβηιΐβί) ίο φΐοίβ ηοί 1*ί«Γ ίΐιβη ίοοτ 
(4) ηοηίϊι* ίΓοιη ίΐχβ Λβίβ οί ίΐαηΐηρ ίΐιΐβ ΟΟΜΤΛΑΟΤ 
Α0ΒΕΕΜΕ2ΓΓ αηςτοοί·. 


$ΐαηβ<1 οη ΕοόΓηαιτ 28, 1991 ϋγ : 
ϋΒΡΑ 5.Α. 

&7 Κτ·. νββϋϊΑΙ ΚοίΒίΓβ-ΟουΚβ αηά Μτ. Κοηβίβηίΐηοβ 
Κοηίλάΐο <1υ1 γ «ηίΚσΓίζβΊ 


Τϊιβ ΟοηβΟΓίΙηη 

ννο Μαοΐιΐ ηο χήροι: ί 6γ Ηοβ^τη-Γ 3-Κ. λΓ·Κ·1γβη »ηΛ 
ΧοργβίιβνβΑγ 1 τ «ιιίΙιοΓίζβά ^ / 

<·'+ ι. <' /■?. <- ι £·ν*ί±.ι<.^ 1 -—- 

' / Ί θ' 

ΒΙ0ΚΑΤ ΟθΓροΓβίΐΥ»η Ργ Ηγ. 0·ογο· Κοηβίβηίίηΐ^ί* 


ΒΙ0ΚΑΤ ΟΟΓΡΟΓβίΙ' 

βυίλοιτίζβά 


ϋ: 


ν.ν. 


άχιΐγ 




Ι0Ε 1ί<3 1>γ Μγ. ν.ν. Κοργ3Λ·Υ3ΐ<γ ώ^ΐγ βυίηοΓίζοά 
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ΣΙΓΡΡΙΖΜ ΕΝΤ Μο . 2 

Το ΙΧβ εοηετβεε βίςηβά οη Ετΐάβγ, ΝονβηΧβε 29, 1990 
Χβενββη ΡηΧϋεΟαβ ΟοτροΓβείοη οί Οτββεβ ΟΕ?λ) 5. λ. 
βηά ΕΧβ Οοηβοτεΐαη εοη3ΐ3είηα οί ννο "ΜβεΜηοΙηροΓΐ" . 
ΒΙΟΚΛΤ^ηά ΙΟΕ Μά. 


1. Οίβυββ 10 οί ΟβηβΓβΙ Τβχτηβ βηά Οοηάΐϋοηβ οί ΙΧβ 

00ΝΤΚΑ0Τ, 5αΧ-01βα3« 10.2.3 ϊεβ« 1) εΧβ ββεοηά 

ρβτβ^ΓβρΧ ' νΗΐοΗ Γββά3 ςυοεβ οηβ (1) 13 εο Χβ ρβίά 

υηάβτ ΜοΓςβη Οτβηίβΐΐ ίΐηβηεΐηα αη^ααΕβ Ϊ8. βιηβηάβά ' 
ίο Γββά Λ3 ίο11θΜ3 ςνιοΕβ ΟΠΟ (1) . 13 Εο Χβ ρβίά 
αηάβΓ ίΐηβηείηςτ βΓΓβηςβηβηΐθ οί ΡαΧΙΐε 0β3 

ΟοΓραΓβεϊοη οί Οτββεβ (ΌΕΡΑ) 5.Α. υηςυοεβ. 

2. (714113· 8 οί ΟΟΝΤΒΑΟΤ ΑΟΒΕΖΜΕΝΤ, ρβ^β 3, ρβΓβ^ΓβρΧ 

Ενα (521 νΗΙεΧ Γββά3 <*\ιοεβ ηοΐ Ι&ΕβΓ είϊβη εΗΓββ (3) 
ποηΐΧ3 ίτοπ» εΧβ άβεβ οί βΐςτηΐηβ ΙΧΙβ ΟΟΝΤΒΛΟΤ 

ΑΟΚΕΕΜΕΝΤ αηφίοΕβ βηά νΧιεΧ νβ3 βχιβηάβά Χγ 

δηρρίβηβηΐ Νο.1 ΕΟ ΙΧΙβ ΟΟΝΤΒΑΟΤ Εο Γββά <;αοΕβ ηοΕ 
ΙβεβΓ εΧαη ίααΓ (4) βοηεΧβ ίτοπ εΧβ άβε« οί βίαηϊηα 
εΧΪ3 ΟΟΝΤΚΑΟΤ ΆΟΚΕΕΜΕΝΤ αηφίοΕβ 13 ηον βπβηάβά Εο 
Γββ«1 ουοΕβ ηοΕ ΙβΕβΓ εΧβη βΐχ* (6) ηοηεΧβ ίτοιη εΧβ 
άβεβ οί 3ΐοη1η9 εΧί3 ΟΟΝΤΚλΟΤ ΑΟΚΕΕΜΕΝΤ αηφίοΕβ. 

3. 01αιΐ3β 72.1 οί ΟβηβΓβΙ Τβπηβ 3ηά Οοπάιεΐοηβ οί εΧβ 

ΟΟΝΤΛΛΟΤ. ’5θΧ-01β\ΐ3β 72.1 ΐΕβη 0, εΧβ ίοΐΐονίη^ 

. ρΧτβββ 13 βάάβά φΐοεβ 5υεΧ ρβΓβσηηβΙ 3Χβ11 Χβ 

ΙηβϋΓβά »1εΧ ΕΙιβ βρρΓΟρϋβεβ 5ονχβΕ δοεΐβΐ 
ΙηβυΓβηεβ ΟΓοηηΙβαείσηβ υηφίοΕβ. 

Α11 οΕΙιβΓ ΤβΓΠΗ βηά Οοπάΐεΐοηβ Οί ΕΙιβ ΟΟΝΤΒΑΟΤ 33 
νβΐΐ 88 οί 5υρρΐ·ΕΜΕΝΤ Νο.1 άβεβά 28 ΕβΧπιβΓγ. 1991 
ΐΧβεβοί *Χ1εΧ 8Γβ ηοΕ ηοάΐίίβά Χγ εΧΙβ δϋΡΡΧΕΜΕΝΤ 
Νο.2 Γβηαΐη νβΐϊά. 

δΐ^ηβά 1η ΛεΧβηβ οη Μβγ 9εΧ 1991 1η ενο. (2) 

0Γΐφ1ηαΐ3, οηο ίοτ εΧβ ββεΧ ΡΑΛΤΥ Εο εΧβ ΟΟΝΤΒΑΟΤ. 


ΠΕΕ^-5^ 



ννο "ΜβοηχηοΙηροΓΕ" Χγ ΜβββΓβ 3·Γ9βχ Α. Νβζβχ-ον βηά 
Εηςβηγ I. Ροϋ-ονβΒγ άιιΐγ βηεΧοΓίββά, 


ΒΙΟΚΑΤ ΟοΓροΓβΕίοη Χγ «τ. Οβοεςίβ Κοηβεβηεΐηΐάΐβ 
άυΐγ βηοιΟΓίββά. 


ΙΟΕ Χεά. Χγ ΜΓ. 3βΓ9β± Α. Ν8Ζ3Τ07 




Ληΐγ βυε&ΟΓίββά 


1 . ΟΟΝΤΛΑΟΤ ΑΘΚΕΕΜΕΝΤ 


00ΝΤΚΑ0Τ ΑΟΒΕΕΝΕΝΤ 


ΗΚ% ΟΟΚΤ5ΑΟΤ ΛΟΒΕΕΜΕΝΤ βηΕβΓβά ΙηΕο, 1η ΑΕΙιοηβ, ΟΓββββ. οη 
29Ε1ι οί Ηονβ·1>βΓ· 1990 ϋβίνββη : 

ΡΙίΒΙ.10 6Λ3 00ΒΡ0ΗΑΤΙΟΗ 0Ρ ΟΜΕΟΕ 3.Α., β οοΓροΓηϋοη οΓββηΙιβιΙ 
αηά βζΐ3ΐΐηκ ηη<1βΓ ΕΙιβ 1ο»3 οί ΟΓββοβ, ΙιανΙηΒ 11β ΓβκΙιΙβΓβά 
όίίίεββ βί 207, Νβ33θ£ΐοη Ανβ. 113 23 Η. Ρδγοίιΐοο, ΑΕΙιοηβ 
(ΙίβΓβίηΔίΙβΓ ΓβίβΓΓβά Ιο 38 * ΕΝΡ10ΥΕΒ") <1α1γ ΓβρΓβ8βηίβ<1 

ΙχβΓβΙη Ιιχ Ηγβ 933111X1 ΚοΙβΙγα-ΟοοΧα, ΟΙιβίΓηβη όί ΕΙιβ Βοαγ( 1 οί 
ΠΐΓβοΙοβ, Ηγ. ΟΓΐιΙβΙοβ Οΐαοροηΐοβ νΐοβ-ΡΓ·β1<1βη1 οί ΙΙιο Βοβηΐ 
οί ΟΐΓβο1θΓ3, 8ηά Νβ3βΓ3 ΑΙαίΛπάΓΟ* ΙγϋβΓοροη 1 ο · βη<1 
Ρβηαβίοΐΐβ Κο111ΐ3ΐ<)β8, Κβ·1>βΓ3 οί 11ιβ ΒοαγιΙ οί ΟΙτβοΙοΓΒ οη 
ΙΧβ οηβ ρβΓΐ 

«α<1 οη IX· οΙΧβΓ ρβΓΐ ΙΧβ ΟοηβοτΕΙη· οί ΙΧβ Ρ1 γ· 8 (ΧβΓβΙηβίΙβΓ 
ίοίηΐΐγ ΓβίβΡΓβά Ιο 33 “00ΜΤΒΑ0Τ0Β·, βοΐΐηβ 3οΙη11γ 4Π(1 
1η(11νΐ3ΐΧ1γ) 

«. ννο ·)ΙΛ0ΗΙΗ0ΙΗΡΟ!Τ·. Μοβοο·. β οοτροΓβΙΙοη «1η1γ· 
·81 α 6113Χ·(1 αηϋ βχΐβΐΐηΐ οαύαΓ ΙΧβ Ιβνβ οί ΙΧβ ΙΙ55Β, 

- Χβνΐηβ 113 Γβ{ΐ3ΐ·Γβι1 σίίΐοββ λΕ 32/34, 3·ο 1 βηβίεβγβ- 

3βηηα/β 3ς. 121200 ϋοββον, ΙΙ33Β, Χβΐηβ ΙΧβ ΙβαιΙβΓ οί ΪΧβ 
ΟοαβοΓίΙη· ιΐιιΐχ Γ«ρΓβ3·η1·(1 Χβτβΐη Χχ Κ·33Γ3 νΐα«1ΐ3ΐΑν Μ. 
Ρ1·ηβν, νΐοβ-ΡΓββ1(1βπ1 βη<1 Ι*ογ 3. ΝαΧον, ΟΙτβοΙοΓ. 

X. ΒΧ0ΧΛΤ ΟΟΒΡΟΒΑΤΙΟΜ, ΑΙΧβηβ, <1η1χ ·3ΐ3Χ1ΐ3Χ·<1 βη<1 «ζχβΐΐηχ 
ιιηιΙ«Γ 1Χ« Ιβνβ οί 6 γ·«ο«· Χβνΐηβ 113 ΓββΙβΙβΓβεΙ οίίΐοββ 
βί β, ΑτΙβΕΙάοα 31 γ·· 1, ΛΙΧβηζ 6 γ··ο« άηΐχ ΓβρΓ«3·η1β<1 
ΧοΓβΙη Χχ Κγ. ββοΓβ· Κοηβ1βηΐ1η1<11«, ΟΧαΙγβαο οί ΙΧβ 
ΒοβΓ<1 οί 01 γ·ο1ογ 8 ββ(1 ΗΛηβ^Ιηι ΟΙγοοΙογ. ■ 

ο. ΙΗΤΕΕΗΑΤΙΟΜΑΙ. ΟΟΗ3ΤΒυ0Τ1ΟΝ ΑΝ0 ΕΝ0ΙΝΒΕΒΙΝ6 ΙΤΏ/ΙΟΚ/, 
1οη<1οη ( 3 «ο·ραηχ <1α1χ ·8ΐ3Χ1ΐ8Χβ«1 ααά βζΐζϋηβ οηάβτ 
ΙΧβ 1β·β οί Ο.Κ.» Χβνΐηι Ιΐβ Γβ*1»ΕβΓβ«1 οίίΐοβ· βί ’71 
Οαββηζνβχ, Ιοοιίοα VI 40Β, ϋ.Κ. <1ο1χ ΓβρΓβ*βηΕβ<3 Χβτβΐη Χχ 
Ηγ. Ι*ογ 3. ΗβΧον, 0X1βί Εχβοαίΐνβ. 


V Η Β Β Ε Α 3 

ΤΧβ ΟονβΓηββπΙ οί 6 γ··Χ ΒβραΧΙΙο βηά ΙΧβ 6ονβΓη*βηί οί 
1133Β 3ΐκηβ(1 οη 71Χ ΟοΙοΧβΓ 19Θ7 ΙΧβ ΑχΓββΒβπΙ οη βηρρίχ 0 { 
η·1\ΐΓ3ΐ 843 ίΓΟ· 1Χ· 035Β Ιο ΟΓββΧ ΒβρηΧϋβ. 

ΕΗΡ10ΥΕΒ 13 (ΙβζίΓοαβ Ιο Χβνβ ρ·ΓίθΓ·β<1 ΙΧβ Β0ΒΚ ι1β30ΓΐΧβ(1 £ η 
ΙΧβ ΧβΓβΙο βΙΙαεΧβιΙ 00ΝΤΒΑ0Τ ΟΟΟΟΜΕΝΤ5 ίοΓ ΙΧβ οο·ρ!β1«’ 
βοηζΐηιοΐΐοη, βΓβοϋοη βη<1 Εβζΐΐηβ οί ΙΧβ Μβΐη ΤΓ3π3·ί38ΐοα 
ΡΙρβΙΙηβ Ιο ΐΓβηζροΓΐ 3ον1β1 β«3 ϊγο· ΒοΙ^βΓίβη ΒοηΙβΓ ε 0 
ΑΙΧβηβ αγ·3. 

ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΒ Χββ β^ΓββιΙ Ιο ρβΓίοτ·, οοαρίβΐβ βη4 ΒΐιβΓβηΙβ· ΐχ β 
Η0ΒΚ Ιη Αββοηίβηοα ·11Χ ΙΧβ Ε·γ· 3 οί 1X13 00ΝΤΒΛ0Τ 1 α! 4 
1ϋ·ρηια· ΡΓίοβ οί 1/3 0ο11βΓ3 ίΐίΐχ ίΐνβ βΐΐΐΐοο βΙχΕχ 1ΧΓ«α 
ΕΧοα3βα(1 Γ1.Μ-* (1130 33 063 030) 3η(Ι ΟΓαοΧηββ βχ^ΧΙοβη Χ11Ηο α 

1«ο Χ«ιη<ΐΓ«τϊ. ·1111οη (0Β0 18 200 000 000) 


ίϊΟ* ΓΗίί 0ΟΗΤΒΑ0Τ ΑβΒΕΕΚΕΝΤ ΒΙΤΝΕ33ΒΤΗ Α3 Ε0Ι.10ν3 : 

1. " 1η 1X13 00ΝΤΒΑ0Τ Α0ΒΕΕΗΕΝΤ νοΓάχ βηιΐ βχρΓββχΙοηβ «ΧβΠ 

Χβνβ ΙΧβ 3βηβ *ηβηΐη83 35 βΓβ Γββρβοΐΐνβΐχ'αβαΐ^ηβ^ 1 σ 
ΙΧβ· 1η ΙΧβ ΧβΓβΙο αΙΙβοΧβιΙ 6ΕΝΕΒΛΙ ΤΕΒΗ3 ΑΝ0 ΟΟΝΟΙΤΙΟΝ3 
ΟΡ 0ΟΜΤΒΑ0Τ. 

2. 0ΟΗΤΒΑ0Τ οοηβίβΐβ οί ΙΧΙβ 00ΝΤΒΑ0Τ ΑΟΒΕΕΗΕΝΤ βηϋ ΐχ β 
4οοα·βηΐ3 ΙΙβΙβΛ ΧβΙο», ΧβΓβΙηβίΙβΓ ΓβίβΓΓβιΙ Ιο 33 
00ΝΤΒΑ0Τ ΟΟΟϋΗΕΗΤ3. Τ7»β ΟΟΗΤΒΑΟΤ 00011ΜΕΗΤ3 βΧβΠ Χ β 
<1βο·β(1 Ιο ίοτ· βπΊ Χβ Γββ(1 βη<1 βοηβίΓηβ^Ι 38 ρβΓΐ οί 1X1* 
ΟΟΝΤΗΑΟΤ ΑβΒΒΕΗΕΝΤ βΓβ β11βοΧβ<1 ΧβΓβΙο βηΧ βΓβ 1ΐ3ΐβ<1 
ΧβΙον «11Χ ΙΧβΐΓ ργΙογΙΙχ ογΛβγ, ΙΧβ ΟΟΜΤΒΑΟΤ Α0ΒΕΕΗΕΗΤ 
Χβνΐηι ΙΧβ ΧΙκΧοβΙ ρΓίοΓίϊχ. 

ΤΧβ ρτΙοΓίΙχ ΟΓίβΓ Γγο» ΙΧβ ΧΙ^ΧβΓ (ηαβΧβτ οηβ) Ιο ΙΧβ 
ΙονβΓ (αυ·ΧβΓ βΙ^ΧΙ) οί ΙΧβ εΟΝΤΒΑΟΤ ΟΟΟΟΚΕΝΤΕ 1β α* 
ίο11ο»3 : 

1. ΟοηΐΓββΙ Α8Γββ·βη1 

2. 3ρβο1β1 ΤβΓΒβ αη<1 ίοηάΐΐΐοηβ 

. 3. ΟβηβΓβΙ ΤβΓββ βηιΐ Οοηΰΐΐΐοηβ οί ΟοηΐΓβεΙ 

4. ΟοηΐΓββΙ ΡΓίεβ ΒΓβαΒάοβη · · 

5. δβορβ οί ΒογΧ 

6. 3ρββ1ίίοβϋοη βηά 0Γβν1η83 

7. Τ1·β 3οΧβι1η1β 

8. υηΐΐ Ββίββ 


3. ΤΧ13 00ΗΤΒΑ0Τ β·Χο<11β3 ΙΧβ βηϋτβ ββΓββββη! Χβίβββα 
ΒΜΡ10ΥΒΒ βη<| ΟΟΗΤΒΑΟΤΟΒ. 

4. ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΒ ΓβρΓβββηΙβ ΙΧβΙ 1η βηΙβΓίηΒ Ιηΐο ΙΧΙβ ΟΟΗΤΒΑΟΤ 
ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΒ άοββ ηοΐ Γβΐ/ οη βηγ ρΓβνϊοηβ ογαΙ ογ Ιβρϋβά 
ΓβρΓβββηΙβΙΙοηβ αηϋ αηύβΓβΙβηιΙΙηΒδ οί βηγ Χΐηά. 

3. Αηγ οΧαη^β 1η ΙΧβ ρΓονΙβΙοηβ οί 1X13 ΟΟΝΤΒΑΟΤ, ·β<1β 

βηΧββςηβη! Ιο ΙΧβ βχββηΐΐοη Χβτβοί, κΧβΙΙ Χβ αβ<1β 1η 
νΓϋΙηκ βη«1 ίΐαίγ βχβεηΐβ<1. 

6. ΤΧβ Ηβ·ΧβΓ3 οί ΙΧβ ΟοαβοΠΙαβ, ηβββΐγ ΗΑΟΗ1ΗΟΙΗΡΟΒΤ, 
2Ι0ΕΑΤ βηά ΙΟΕ, βΧβΙΙ Χβ ίηΐΐγ ΓββροηβΙΧΙβ ’1ο«βΓ(ΐ3 
ΕΗΡΙΟΥΕΒ ^οίηΐΐγ. ΙηιΙΙνΙβΙΧΙγ βη«1 ββνβρβίΐγ {ογ βΐΐ 
οΧΙΐΒαϋοηβ, ΓββροηβΙΧΙΙΙΙΙββ, Νηβτβηΐβββ, νβΓΓβη!1β3 βη<1 
11βΧ11111β3 ηη<1βΓ ΙΧβ ΟΟΗΤΒΑΟΤ- ΤΧβ ·β·ΧβΓβ οί ΙΧβ 
ΟοηβσΓΐΙη· ·αγ βχβΓβΙββ ΙΧβΪΓ γΙϊΧΙβ βη<1 βηγ βνβηΐηβΐ 
οΐβΐβ β^βΐηβΐ 5ΗΡ10ΥΗΒ οηΐγ ^οίηΐΐγ βηύ 1η<11νΐ3ΐΧΙγ, Ι.β. 
1η βοβηοη βηά Χγ εοκβοη ΓβρΓβΒβηΐβϋοη. 

7. ΤΧβ εοΓΓββροηάβηοβ βηά άοεηββηΐΒ Ιο Χβ βχεΧβηαβά Χβίβββη 
ΕΗΡΧ0ΥΕΒ βοά- ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΒ «ΧβΠ Χβ βάάΓββββά ίχ>ο· ΕΜΡ10ΥΕΒ 
Ιο ΙΧβ ΟΧίρί <βρΓβ3βη1»11νβ οί ΙΧβ ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΒ 1η ΑΐΧβηβ. 

ϋίίβ ΟΧΙβί ΒβρΓβββηΙβϋνβ βΧβΙΙ Χβ βρροίηίβά Χγ 

ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΒ «Χβη ΙΧβ ΟΟΗΤΒΑΟΤ εοβββ Ιηΐο ίοτεβ βηά Χβ 
3Χα11 Χβ ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΒ*3 βΙΙΟΓηβγ-Ιη-ίβεΙ (ΑηΙΙΒΙΙΙο*) βηά. 
ΓβρΓβββηΙ ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΒ Ια βΐΐ «βΙΙβΓΒ Γβίβίβά Ιο ΙΧβ 
- βχβευίΐοη οί ΙΧβ ΟΟΗΤΒΑΟΤ. Α11 ηοΐίεββ - ΓβΙαΙΙηΝ Ιο ΙΧβ 
ΟΟΗΤΒΑΟΤ βηά/οΓ βΓΧΙΐΓ^ΙΙοη βηά/οτ άίβρηΐββ, βίε., 

εο··βηε1η8 ογ εοη11ηα1η£ ογ άίβροβία^ οί αηγ ΙΙΙΙββΙΙοη 
ΧβίοΓβ ΙΧβ ΟΓββΧ ΟοηΓίβ ογ βηγ ΤΓίΧυααΙ ηηάβΓ ΙΧβ 

ΟΟΗΤΒΑΟΤ 3Χα 11 Χβ ββΓνβά ηροη ΙΧΙβ ΒβρΓβββηΙβϋνβ. 

ΤΧβ βΧονβ ΟΧΙβί ΒβρΓβββηΙβϋνβ εβαηαΐ Χβ - ΓβρΙαββά Χγ 
ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΒ, αηΐβββ ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΒ βίνββ β νϋϋβη ηοϋεβ Ιο 
ΕΗΡ10ΥΒΒ 1Χβ γη ί ογ , Χγ νΧΙεΧ ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΒ βίβο βρροίηΐβ 11β 
ηβν ΟΧΙβί ΒβρΓβββηΙβϋνβ. υηϋΐ ΙΧβ βρροίηΐηβηΐ οί ΙΧβ, 
ΟΧΙβί ΒβρΓβββηΙβϋνβ οί ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΒ ββ βΧανβ βΐΐ 
εοΓΓββροηάβηεβ βηά άοεηββηΐβ ίΓοα ΕΗΡ10ΥΕΕ Ιο ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΒ 
βΧβΙΙ Χβ βάάΓββββά Ιο Κγ. Οβοτ^β Κοαβίβηϋηΐάΐβ, ε/α 
ΒΙΟΚΑΤ, 6 ΑΓίβϋάοη βίτ., ΑΙΧβηβ, Οταβεβ, ββ ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΒ’ 3 
α11θΓηβγ-1η-ίβε1 (ΑηΙΙΧΗΙοβ). 

ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΒ βΧβΙΙ βίβο βρροίηΐ βη Εη^ίαββΓ βί ΙΧβ 5ΙΤΕ 33 
ΙβεΧηΙεβΙ ΓβρΓβββηΙβϋνβ .νΧο βΧβΙΙ Χβ βη βΙΙβΓ&βΙβ εΧΙβί 
ΓβρΓβββηΙβϋνβ οί ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΒ «11Χ βΐΐ ΙΧβ ρονβΓβ οί 
ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΒ*3 β11θΓηβγ-1η-ίβε1. 


θ.'Τ ΤΧβ 0ΟΝΤΒΑ0Τ βΧβΙΙ Χβ εοηβΙάβΓβά βίίβεϋνβ βίΐβτ 
ίηΙίΙΙΙΙπΝ οί ΙΧβ εοηάΐϋοηβ βίβίβά 1η Οΐβαββ 72.1. οί 
ΙΧβ ΟβηβΓβΙ ΤβΓββ βηά Οοηάΐϋοηβ οί ΟΟΗΤΒΑΟΤ. 

II 1 β ΧβΓβΧγ ββΓββά ΙΧβΙ βΐΐ ββΐά εοηάΐϋοηβ . 3Χα11 Χβ 
Γαΐίϋίβά βηά Γβίβνβηΐ ηοϋεββ βΙΙΙ Χβ ββηΐ Χγ ΕΗΡ10ΥΕΒ 
βηά ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΒ Ιο ββεΧ αΙΧβτ ηοΐ Ιβίβτ ΙΧβη ΙΧΓββ (3) 
■οηΙΧβ ίτοβ ΙΧβ άβΐβ οί.βΙκηΙηΒ 1Χ1> 00ΝΤΒΑ0Τ Α6ΒΕΕΜΕΝΤ. 
Ρβΐΐΐηκ ΙΧΙβ, ββεΧ οί ΙΧβ ΡΑΒΤΙΕ3 1β βηϋϋβά, Χγ νΓϋΙβη 
ηοϋεβ Ιο ΙΧβ οΙΧβΓ ΡΑΒΤΥ, Ιο άοεΙβΓβ βηά ΓβηάβΓ ΙΧβ 
ΟΟΗΤΒΑΟΤ ηπίΐ βηά νοίά βηά ΙΧβ ΡΑΒΤΙΕ3 βΧβΙΙ ΧββΓ ηο 
ΓββροηβΙΧΙΙΙΙγ άβτΙνΙπΒ ΙΧβΓβίΓΟβ ΙονβΓάβ ββεΧ οΙΧβΓ. 
ΡηΓίΧβΓΒΟΓβ, ΙΧΙβ ΡΑΒΤ1Ε3 ΧβΓβΧγ άβεΙβΓβ ΙΧβΙ 1η βηεΧ β 
εβαβ ΙΧβγ νϋΐ Χβνβ ηο εΐβΐη ΐ|αίηι1 ββεΧ οΙΧβΓ ίοτ 
εοηρβηββϋοη ογ ΙηάβηηίίΙεβϋοα οί βηγ ϋηά νΧβΙβοβνβΓ, 
ογ ίοτ βηγ Ιοββ ογ βχρβηβα ΙΧβγ ηΙ^ΧΙ Χβνβ ΙηευτΓβά Χγ ογ 
άηβ Ιο ΙΧβ ρΓβρβΓβϋοη βηά βΙ^ηΙηΒ οί ΙΧβ 00ΝΤΒΑ0Τ βηά 
ΙΧβ ηβΝοϋβϋοηβ ΙΧβΓβοί, ογ· 1 ίοτ βηγ Γβββοη εοηηβείβά 
ΙΧβΓββίΙΧ 1η βηγ ηαηηβτ. 

Ια οβββ ΙΧβ βάνβηεβ ραγηβηΐ άαβ Ιο ΕΗΡ1.0ΥΕΒ*3 ίβιιΐΐ νϋΐ 
ηοΐ Χβ βίίβείβά Ιο ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΒ βΙΙΧΙη «1χ (6) βοηΐΧβ ίΓοη 
ΙΧβ άβΐβ 11 1β άηβ αηάβτ ΙΧβ ΙβΓββ οί ΕΧβ 00ΝΤΒΑ0Τ, (Χβη 
ΙΧΙβ ΟΟΗΤΒΑΟΤ, υηΐβββ ΙΧβ ΡΑ&ΤΙΕ3 οΙΧβΓνΙββ ββτββ, βΧβΙΙ 
Χβ εοηβΙάβΓβά ββ Ίβτηΐηβίβά ίοτ Γβαβοηβ βΙΙτΙΧηΕβΧΙβ Ιο 
ΕΗΡ1.0ΥΕΒ βηά ΙΧβ ρτονίβίοηβ οί Οίβηββ 33 οί ΙΧβ ΟβηβΓβΙ 
ΤβΓββ β#'ά„ Ο'οηάΐϋοηβ οί ΟΟΝΤΒΑΟΤ βΧβΙΙ βρρίγ. 
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£&« ΟΟΗΗΕΝΟΕΗΒΝΤ ΟΑΤΗ χΗβΙΙ Ηβ εοηχ1(ΐ6Γβ4 ίΗβ 04ίβ αροη 
«ΗΙεΗ ΟΟΜΤΒΑΟΤΟΒ Γβοβίνββ α ηοϋεβ 1χχαβ4 1^ ΒΗΡΙΟΥΒΒ ίο 
ΐοιιβοοβ ίΗβ ΥΟΗΧ ογ ί»βηίχ (20) ΠΑΥ3 Ηβίοτβ ίΗβ ρβχββηί 
οί ίΗβ Αϋναηοο Ραχηβαί *Η1εΗβνβΓ εοββχ ΙβίβΓ. ΤΗΙβ ηοίΐεβ 
■αχί Ηβ {Ινβα Ηχ ΕΗΡ10ΥΈΒ «ΙίΗΙη ίβη (10) 0ΛΥ3 Γογβ ίΗο 
βίίβοίΐνβ 4βίβ οί 00ΚΤΒΑ0Τ. 


10. ΗΑΟΗΙΗΟΙΜΡΟΒΤ αχ ΙββάβΓ οί ίΗβ Οοηχοι-ίΐαβ ίΗβί «111 
οοηβίπιοί ίΗβ 8&3 ίΓαηχαΙχχΙοη ρίρβϋηβ, «111 Ηβ οΗΙΐ£β4 
ίο βχίηΗΙΙχΗ 4 ΓβρΓβχβηίαίΙοα οίίΐοβ 1η ΛίΗβπχ ίο 
4<1·1α1βίΓ4ίβ χαεΗ 00ΜΤΗΑ0Τ. ΤΗΐχ οίίΐοβ «Ηοη14 
αεεοαηαάαίβ αρρΓοχΙβαίβ1/ βΙ^Ηί ρβτβοηβ 4π4 »Ηοα14 Ηανβ 
4 ·1π1·υ· οί α ίβίβχ 40(1 ί»ο ίβΙβρΗοηβ Ιΐηβχ. 

Το ίΗΙχ βη4 ΒΗΡΙΟΥΒΒ 48Γβββ ίο βνιρροΓί ΗΑ03ΧΝΟΙΜΡΟΒΤ ’ 4 
αρρίΐοαίΐοηχ ίο νβΓίοαχ ααίΗοΓίίΙβχ ίο αεςιιίτβ χαεΗ ίοΐβχ 
αη4 ίβΙβρΗοηβ ϋηβχ βη4 Γβηίαΐ οί χυΙίαΗΙβ οίίΐοα 
αεεο··ο4αίΙοο. ΤΗΙχ αββΐχίααοβ Γγο· ΕΜΡΙΟΥΕΒ «111 ίβίο 
ίΗβ ίθΓ· οί ΙβίίβΓα αί χυρροτί αη4 εοηίίΓηαίΙοη. 


ΙΗ ΥΙΤΙΓΕ33 ΥΗΒΕΒΟΡ 

ΤΗΙχ ΟΟΗΤΒΑΟΤ ΑΕΒΒΒΗΕΜΤ αη4' αΐΐ ίΗβ οίΗβΓ ΟΟΗΤΒΑΟΤ 000υΗΕΗΤ3 
&έν· Ηβ βη βΐ0ΐιβ4 Ια ΑίΗβπχ, ίοάαγ, ίΐιβ 29ίΗ οί ΜονβηΗβΓ* 1990 
Ηχ ίΐιβ 4α1χ ααίΗοΓίχβά ΓβρΓβββηίαίΙνβχ οί ίΗβ_ΡΛΒΤΐΒ3 Ηβτοίο, 
■«ηίίοηβΛ^ΐη ραχα 1 Ηβτβοί, 1η ί»ο (2) ΟΓίβΙηβΙ οορίβ* βαϋ 
βαοΗ ΡΛ,ΒχΥ/Ηαβ ΓβοβΙνβΟ οηβ (1) βχβεηίβ4 εο^χ. 


ΤΗΒ ΟΟΒΤΒΛΟΤΙΗβ ΡΑΒΤΙΕ3 


ΒΟΒ ΒΗΡΙ.0ΥΒΒ ΡΟΒ ΟΟΗΤΒΑΟΤΟΒ 


5ΡΕΟ I Α1_ ΤΕΚΜ5 ΑΝΟ 
ΟΟΝΟΙΤΙΟΝ5 ΟΡ ΤΗΕ 
ΟΟΝΤΙ^ΑΟΤ 


3ΡΕ0ΙΑ1 Τ2ΒΗ3 ΑΗΟ ΟΟΗΟΙΤΧΟΗ3 ΟΡ ΟΟΗΤΒΑΟΤ 


ΒΙίΙι ίΗβ Γβίβτοηοβ ίο Ιηχυταηεβ Γβ<χηΐΓβ·βαίχ αχ χίαία4 1η 
Οίηαιβ 21 οί ίΗβ 0·ηβΓ4ΐ ΤβΓ·* βη4 ΟοοΟίΙΙοπ* ο( ΙΗβ 
ΟΟΗΤΒΑΟΤ, ίΗβ ίοΐΐονίηβ γ 1*1· χΗαΙΙ Ηβ ΙηχυΓθ4 Γογ ίΗβ 
αηααηίχ βίβίβ4 Ηβίον ! 

4) ΤΗΙπΙ Ρ4πίρ Ι.ΙβΗΙί^ίχ ΙηβοΓ4ηοβ : 

ίΟΓ Ικ>411χ 1π,)ιΐΓχ ρβΓ ρβποη 

βη<1 αεε14βηί 20.000.ΟΠΟ 0Β1) 

Γογ Ιχκΐ 11/ Ιη^ατχ ρβτ 8Γουρ 

αη<1 βοο14βηί 200.000.000 ΟΗΟ 

Γογ <1β·48β Ιο ρΓΟρβΓίχ ρβΓ 

4£θ1<1·ηί 100.000.000 ΟΒΠ 

Γογ Ιη^αΓχ ίο αηίηχίχ ρβΓ 

αβι: 14βηί 10.000.000 0Β)> 

1>) Γογ Ιηχατβηοβ ραΓροχββ οηΐχ, ίΗβ «βίβΓίβΙβ ρΓθν( ( |ο«1 
Ιιχ 0ΕΡΑ ίο ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΒ 4Γβ αχαυββςΙ ίο 5β οί α ίοί.ιΐ 
νχίαβ οί 130.000.000 υ.3. $. 

ΟΟΝΤΒΛΟΤΟΒ'χ 11α6ΐ11ίχ ίοτ <1χ·48β ίο ί&β 8414 
■4ίβτ 141 χΐιχ11 ίβ 11·1ί·4 ίο ίϋβ χΒονα βαοιιηί. 


ΟΟΗΤΒΑΟΤΟΒ'β οςαΐρββηί ·οχ 1>β ΐιο1θΛ4β4 αΙίΜβτ Ιη 
3β Ιοηΐοβ ογ Ρ1Γ40ΜΧ ογ Υοίοχ 4ί ίΐιβ «οΐβ 41 χςΓβίΙοη οί 
ίΟΝΤΒΑΟΤΟΒ. 

»11)ι ΓβίβΓβηοβ ίο ί!»β ίοΐΐονίηβ 4Γ4»1ηκ« ηη4 Ιοβοϋοηβ 
ίηη ρίρηΐΐαβ χΐιαίΐ ϋβ ΓβΓοαίβ4. Τΐΐβ βοοηοβίοχ Γβχοΐίΐηκ 
*γο* ίΗΙχ ΓβΓοοίΙηβ 4Γβ Ιηοΐυ<Ια4 1η ίΗο 00ΜΤΗΑ0Τ ΡΚΙ0Β. 

ΒΒΒΟΟΤΙΚβ 0Ρ ΡΙΡΒΙΙΗΒ 


κ. 

ο. 

Ϊ«Ι. 

I 1 . 


12 . 

1 . 1 . 

ΙΑ. 

13. 

16. 

17. 

10 . 

19. 

20 - 

21 . 


22 . 

23. 

2-4. 


(ηικνΙΙΊπ. Ιη ϋοτίηβχ οηΐχ χΐββΐ |·ίμβχ βΐ-Λϋι: Η *η· 
οοηχ ΙΊογοΙ . 

I»· γ I νι ι ΓΜ (I «ικΙιΙΙβϋ ιΐΓβ η«*1 ϋβ ιικβ«1 βοιιΠπιιιιμκ β(κ·».τ»·1«· 
··« I κ·»Ι ΐ ιικ ΛηιηιΙιιχ 1 ογ « ΐ I I I»»· ·:»η·( 1 γ·μ· I ··«! 1>ν 

1*<ιιι!1·ί ογ «ιΙμιΙ «γ«| « ■« 1 1·η4 «»Γ 0223 ^·ιη((1χ ηη«Ι I Ιι I (·ί >··■«« 

ΙΟ <;■ η*Ι(ΐΓοπ:«ιΙ <ιχ χροβΙΗοιΙ. Γογ ι/οιιγΙομΙΙ Ιιβχ «γ«ιχχ1ιι·{ 
1»*·«νχ «ϋΙρΜ βιιηΐΐη ογ χΙιοίκΓηίο ·οί|ιο<1 οί 3000 
(Ιιμιμ ΐ Ι.χ 4η<ί II <:■ (.ΙιΙΐΐΚηηχβ «111 Ιιο ιιιηιΙ. 

. ΒΙνοΓ’χ ηI■ Iοι· |>Γοί»;ι:1.Ιοη «ιιϋ ·1ηοτ ·λ< ογοομι-Χγ» γϊ|» Γίΐρ 
ρΓοίηοΙ.ίοιι «ϊ 1 1 1ό· ·η«Ιη ητε. ίο. Γοπ.ιογΙ 1 <ι· χI .ιικί.ιηΐ 

<!»·«« I »·Κίί Μο. 2 ηπιΙ Κο. 3 αχ οογγ*«: (β4 Ιιχ Λ3Ι'ΒΟΓ03. 

Ριι·ρϊιΐ8 «III Ι»·> ηηΗβ Ιιχ χυ·ρ ροκρίηκ ·ηΐ.Ιιι)ι|, Ιιι |«··η«Γ.·Ι 
I»/ I Ιι* ΟΟΜΤΚΛΟΤΟΚ Αί Μο κχίτη οοχί ΓοΓ Πιο ΕΜΠ,ΟΥΚΒ. 

ΙΙ|μ·ο ι:ο·ρΙΐ(ίΙοη οΓ ■ ίΙιο ΚΟΚΚ ίΗβ (οίιιI ΙοπβΙΗ οί Η>·· 
1··κΙηΙΙβ«Ι ρΐρβίΐηπ αχ χβί-οοί 1η ίΚβ ρΙρη-Ιο8 (·1ηκ>; 

ογ ρΙ·ιχ <ιπχ αχΙγα ΙοιικίΗ <Ι«« Ιο νΑΗ!ΑΤ10Ν3) «111 Ιμ· 
ηιιρηπιιΙ *Π.1ι Πιβ ηοαίηχΐ Ιβηςίίι αχ *βΙ~ο»ιί Ιη Πιμ 3<ΌΡΚ 
ΟΓ ΚΟΚΑ , Γ Ιακχο 2.1. Ληχ <11 Γ Γ ητοηο·· Ιη ίΗιι I ηχΐ,.ι I I κιΙ 
·γπ»{Ηι βΓβιιΐΓΓ ΙΚλπ 2ι 3Χ «111 εηυαβ απ οιΙ)αν Ι ·λγι I Ιπ 11κ· 
π* I β ν#ιιί ροΓίϊοη οί Πιβ Ι.υ·|> θιι· οοηχΙτυοΜοη ηηΙ ΙνΙϋηΜ 
γΙΠιγγ ροκΠ.1νη ογ ηη8 β,Ιν ^· ΤΜχ β«Πυ* 1 ·ι·ηΙ «111 |ι« 

πα ΙηκΙηΙ ι·ι| αχ Πιο (ΙΙΓίβΓβηοβ 6οί*ηβιι Πιο ί<ιΙ·ι1 ρβΓη»ηίπ|{η 
ΐ η 1!««» 1ηι:ΙκΗηιΙ ΐΗηκίΙι βΐηιιχ 2,5Χ 

ΤΙιο ΙπιιχΠι οΓ ΟγοχχΙπβχ Ιχ 1ιιβ]·κΙη4 1η Π»β Ι«*1 λΙ 
ρΙ|»«Ι γ<ι|(Ι Ιι αχ. (ΙοηογΙ Ιιοϋ 1η ΙΗβ 3Π0ΡΓ ΟΡ ΚΟΒΧ (ΓΗιιιηβ 2. 

ΤΙι* Ιχχκη οΓ Πιο Ρ»0νΐ3Ι0ΚΛΙ. ΛΟΚΚΡΤΛΝΓΚ 0ΕΒΤ1Ρ10ΛΤΕ .*ιΙ»αΜ 
ποΙ 1>« (<η1ηχο·Ι Ιιχ Πιο βχΐχΐηπυβ ο( ·1πογ (αοΙΙκ »Μ<:Ιι, 
Ιο Πιο ορίηΐοη οΓ Πιβ ΕΜ01ΚΕΠΚ, (Ιο ποΙ ηΓΓηπί Πιο 

ΙχιιιίΑΜοβ οί ΡΚΟν 1310ΝΑΙ. ΑΠΓΕΡΤΑΝΟΚ ΟΚΒΤΙΚΠ.’ΛΤΕ ίΐιτηπΠή« 
Ιο .* γ I IΓIΜ 411.4. Αηχ χυκΗ ·*ηοΡ_ ·ογ)( *Η|γΙι β.ιχ «χΙλΙ 
νΚιιΙΙ Ι»β βχβΓΜίβιΙ Οχ ΟΟΚΤΚΑί'ΤΟΒ/»ΐ IΚ 4ιι« (ΠΙΙρΓΠΓβ .ιπι! 
ιΙ Ικρ.ι I «:1ι ΊιιγΙμκ Π>ι» «ιι.ΐΓ.ιη Ι.κχ ρβιίίικΙ. 

ΤΗ π ·Πο«β4 «4·ί· ί 4ο ίο γ «111'6· οί 8«γο ρο 1 ηί χβνβηίχ 
ίΐνβ (0.73) ρβΓοβηί οη ίΗβ <ι<ιαηί1ί1β· οί ·4ΐη 11η· ρίρο 
1χχαα4 ίο ίΐιβ ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΒ. 

ΤΗβ (ΐηοηίΐίχ οί ογοχχΙπββ ΓβηαΐΓβ4 Ιιχ ίίιβ ρΐραϋαα Γουί· 
1β οοηί·1ηο4 οη ίίιβ 10 11*ί· οί οι-οβχΐηβ*· Βανίχίοη 0, 

(αχ ρβτ βίίαο!ιβ4 Ιΐβί), ρι-ον!4β4 ίο ίΗβ ΟΟΝΤΒΛΟΤΟΒ. Χη 

ΙΗβ βνβηί βηχ β441ί1οηβΙ εΓοχχΙηβ· 4Γβ βηοοαηΐβτβ4 ίΗβχ 
«111 Ηβ ίΓαβίο4 ββ 'ίΐΙΛ νοτΗ". 

3οορβ οί ΚογΕ, οΐβαχβ 2.3.2. Αη βΐίβτηβίΐνβ ΓβιχηΐΓβηοηί 
*111 Ηβ ρβΓ·1ίίβ4 νΗβΓοΗχ ίΗβ ρΐρβ «111 Ηβ 1ο«βτβ4 Ιηίο α 
4γχ Ηοίΐοη ίτβηοΗ. 

3βορβ οί «ογΚ. $ 2.3.1. 

Ρΐρβίΐηβ βαΓνβχ ίοτ ·■ Ηαϋί 4βίβ. 0ηIχ οηβ χαΓναχ Ιχ 
ΓβςοΐΓβ4 αη4 Ιί Ια βί 00ΜΤΒΑ0Τ0Β’β άΐχοτβίΐοη ίο 4οο14η 
«Ηβη αβοΗ ίθΓ«βχ 1» ίο 5β ρ·ΓίθΓ*«4 (3οορ« οί ΝογΗ 
52.3.4). 

ΤΗβ 00ΚΤΚΑ0Τ0Κ οβπ ρβΓίοτη Μ0Τ βοίΐνΐίΐββ «ΙίΗ Ηΐχ ο»η 
ρβτβοηηβΐ Ια 11βη αί βηρίοχίηβ ίΗ1τ4 ρατίΐββ 4η4 ίΗβ 
ΚΒβΙΚΒΒΒ «111 Ηβνβ · ΓβρΓβχοηίβίΙνβ !□ ίο Π ί1·κ 
αίίαη4βηοβ ίο ίβοΙΗίβίβ χρ··4χ ββοβρίβηοβ οί *·14*. 

Ρ1η1·Ηβ4 8τοαπ4 Ιβνβΐ «ΙίΗΙη ίΗβ Β.Ο.Κ. βίίβΓ 
Ιηιίβΐΐαίΐοα οί ίΗβ ρΐρβϋηβ ηββ4 ηοί Ηβ ίΗβ «α·β αχ 
0Γΐ2ΐηα1 {Γοηηά Ιβνβΐ. 

3ρβο1ί1οαί1οη 130/1. 01·ηβ· 3. Οηοβ *β141η8 αοίΐνΐίΐβπ 

Ηβνβ 4β·οηβίΓβίβ4 β βοηίΐΓβαίΙοη οί αοοαρίαΗΙ11ίχ; ίΗβη 
γα 4Ιο8Γ4ρΗχ βοα14 4 γορ ίο α ΙονβΓ ρβΓοβηίαΒβ Ιβνβΐ χη4 
*οηΙ4 οηΐχ ΙηοΓββαβ Ιί ίΗβτβ «·■ αη ΙηοΓβααβ 1η ΙΗβ 
ΓβρβίΓ Γ4ίβ. 

3ρβο1ίΙοβίΐοη 181/2. Οΐααββ 3.1. Τββί ββοίΐοη «1Π Πβ 
11·1ίβ4 Ηχ ίΗβ 41χίαηοβ Ηβίνββη ναΐνβ χίαίΐοηχ Ιί ίΗβ 
Ηχ4Γβα11ο ρΓοίΙΙβ «111 «11ο*. Ιη «441ί1οη ρΓθ«14η<1 ίΗβί 

00ΒΤΚΑ0Τ0Β οβη ρΓΟν· «ΙίΗ αρρΓθ««4 Ηχ Οίίΐοΐαΐ 
ΛηίΗοΓίίΙββ ·ογ Ηχ ΙηίβΓΒβίΙοη·! 31αη4αΓ4 Τβχίΐηκ 
ΡΓθθο4«Γββ, «1 γ ίββίΐηβ «111 Ηβ ρβΓ«Ιίίβ4 Ηχ ΒΗΡΙΟΥΒΒ ίοΓ 
χρββΐίΐο 41ίί1οα1ί «Γβββ. ΤΗβ νο!4α 1η ίΗβββ βΓβββ ·ΒαΙ1 
Ηβ 100Χ ΒΤ-βΐ4·1πβ4. 

ΤΗβ 1α41β·ί1νβ 11·ί οί 41ίί1βα1ί «Γβαα ία Ηβ αίΓ Ιβχίβϋ 
Ια ·β ίοΐΐονβ : 


ΧΗ 

/ 9 

- 

13 

ΧΗ 

30 

- 

34 

χη 

139 

- 

163 

ΧΗ 

182 

- 

192 

ΧΗ 

296 

- 

301 

χη 

421 

- 

426 

ΧΗ 

469 

- 

474 


3ρηβ1ί1εαίΙοη 199/1, Οΐαααβ *4, 2η4 ραταβΓαρΗ. II 1· 

ιιη4βΓ*ίοο4 ίΗαί αΐΐ εοβίχ ίοΓ Γβραΐτχ ίο ηαίβΓίαΙχ Γογ 

«ΗΙεΗ ίΗβ 00ΚΤΒΑ0Τ0Β 4β ηοί ΓβχροπβΙΗΙβ «111 Ηβ Γογ ΙΗβ 
αηβουηί -Ο ί ίΗβ ΚΗΡΖ.0ΥΕΒ. 

3ρ·οΐ£Ϊοαί1οη 199/3. ΤβηρβΓαίατβ Ιΐπΐίαίΐοηχ 1η41οαί·4 Ιπ 
ίΗΙχ χρβοΐίΐβαίΐοη (Ι.β. 30ο 0 αη4 40ο 0) νΐΐΐ Ηβ 4ββπ»β<1 

ίο Ηβ 50ο 0. 

δρβοΐίΐοβίΐοη 199/3. ΟΙααββ 5.1. Ιί 19 ιχη4·Γ9ίοο4 ίΗ«ί 
Ο0ΗΤΕΑ0ΤΟΚ η 111 ηοί Η«νβ ίο ίαρβΓ ίΗβ ρίρβ οοαί1η? αχ 
βιχοΗ ίαρβΓ I χ ίο Ηβ ρΓθν14β4 Ηχ ίΗβ ρίρβ οοαίΐη^ 

οοηίταοίΟΓ. ΗοηβνβΓ ΛίΓΓΒΑΟΤΟΗ μ 1 Π Ηανβ ίο ίαρβΓ ίΗβ 

οοαίΐη^ «Ηβη ηαΗΙα^ ίΐβ-ΐηβ 1£ ίΗβΓβ 1β χηεΗ α 

Γβςη,ΐΓβββηί. 



23. 3ρβο1ί1οαί1οη 199/7. ΤΗβ σθΗΠΙΑ<ΓΓΟΒ β#111 Ηβ βηί1ί1β4 1η 
οοηηβοίΐοη «ΙίΗ ίβοΗαΙοαΙ ίΐβ-ΐηβ (ναΐνβ βίαίΐοηχ ίββί 
ββοίΐοηα αη4 ίΗβ ΙΙΗα) ίΗαί ίΗβ ίΐηβ Ιΐηΐίαίΐοη «111 Ηβ 
οοηα14βΓβ4 αβ 14 4αχχ αη4 μ 111 οοαυηβηοβ κΗβη α 11 οίΗβΓ 
ηβοβαχατχ *ογΗ ΓβφΛΐτβ4 ργΙογ ίο ίΗβ αοίηαΐ ίΐβ-ΐη Ηαβ 
Ηββη ι< οοπρ1βίβ4. 

26. 5ρβο1ίΐοαίΐοη 499/1. ΤΗβ χρίΐί οί Β0Β Ιχ ίο Ηβ εοηχ14βΓβ4 
αχ ίοΙΙοΜΒ : 

26 αβίοΓ » 16·*· 10 

Ση ραΗΙΙο ατβαχ, ίΗβ 12 ΒβίβΓ Β0Υ βρίΐί οοαΙ4 οΗαηςβ Ιτοη 
6-Η1 ίο 8+4, αη4 ίΗ· 16 ΒβίβΓ ΒΟν χρίΐί οουΙ4 οΗαη?β Γγοβ 
Θ+βίο 11+3. Μβο, 1η ρηΗΙΙο αΓβαβ. 1η ΙαίβΓαΙ χ1ορ«χ, 
ΟΟΝΤΒΛΟΤΟΒ Ηαβ ίΗβ ΓίφΗί ίο Γβίοοαίβ ίΗβ αχίχ οί ίτβαοΗ 
ίο α βοΓβ ίανοιιταΗΙβ ρο·1ί1οη *«1ίΗ1η ίΗβ ΒΟν αη4 βΗαΙΙ 
Γβ4ηοβ ίΗβ «14ίΗ οί ΒΟΒ ίο ίΗβ αΗβοΙηίβΙχ ηβοβββατχ. Ηβ 
οαη αίβο Γβίοααίβ ίΗβ αχίχ οί ίΗ· ίΓβηοΗ 1η ΙαίβΓαΙ 
3ΐορ«α 1οοα^#4 1η ρΓίναίβ ατβαβ ρΓβν14β4 ίΗαί βαχβΒβηί 
ζοηβ 4·Βαο4» ατβ ίο11ο«β4 αη4 ίΗβ οοηββηί οί ίΗβ 
ΕΧΡΙ.0ΥΕΒ' χ ΒΣΡΒΖ3ΏΓΓΑΤΐνκ Ηαβ Ηβ·α Γ·ε·1ν·4. 

27. 3ρ«ο1ί1οαί1οη 499/1. 01αυ>· 6. Ιί 19 αη4·Γβίοο4 ίΗαί ίΗβ 

οΗΙΙφαίΙαα 1η ρατα^ταρΗ 7 οί ίΗΙχ ΟΙαααβ 6 «οη!4 ηοί 

Γβφΐΐτ· ίΗβ οαίί1η9 οί ίΓβββ Ιηίο 1099. αη4 αηχ χαοΗ 
Ηαη41η9 ον·Γ νον14 ίαΗβ ρΐαββ αη ίΗβ Β08. 














ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ ΚΥ8ΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΤΟ) 


2Β. δρβοΙίΊοβΙΙοη 199/8, Ρα^β β, Ρβχα 6. Τίβ ρΓθ£11β (ΐΓ4«ίη93 
μ 1 1X Ιηάΐοαίβ «ΙβΓβ οοηοΓβΙβ 043ΐη9 ρ1ρβ3 «111 Ιο 
Γ βφΐΐτβίΐ, Ιαί Ιο άβΐβ ηο βηϋοΓίΙγ 143 33ΐεβ<1 £ογ 11οη. 
ΤΙβΓοίΟΓβ 11 13 3.33θΛβ4 11 α 1 βΐ! 043ΐη9 «111 Ιο 3ΐββ1. 

29. 5ρβο1£1θ4ΐ1αη 499/1. ΟΙβνΐίβ 3, ΡΑ9β 6 Ραγα 3.’ II 13 
αη(1οΓ3ΐοο<1 11 α1 ΆΙΙ «οαΙΙογ οαη<1111οα3'· 1β άββιηβά Ιο Ιο, 
ρβοβΑίΙβ ίη α 11911 £οατ «Ιββΐ άχίνο νβϋείβ. 

30. 5ρβο1£1θΑΐ1οη 499/1. ΟΐΑΐλθβ 7. II Ιβ χιη<3βΓ3ΐαο<1. 11 α 1 11β 

γλοχ Ιωνία άβρίΐ ο £ 3θ11 Ιο Ιο 1 γοα1ο< 1 43 Ιορ 3θ1Ι «111 Ιο 
0,30 ®β1βΓ3. 

31. δροοΙίΙοΑϋοη 499/2. II 13 ιιηι1βΓ3ΐοο(1 Ιϊιβΐ 11 1β ηοΐ 

ρο33ΐΜο 1:ο ρΓβνβηΙ 3οαο αϊΐχίη^ ο£ Ιορ βοΐΐ απΟ 3α2> 3θ1Ι, 
ρΑχ-ΙΙοηΙ αγΙ γ Ια παγγομ ΒΟΝ αγοα3 ογ «Ιογο Ιορ βοϋ αλ< 1 
3νιώ 3011 αχο 3ΐΑθ1β<1 .οη Ιώβ 3 αλο 3ΐ(1β ο£ ££β ΙγοποΙ. 
Ιη3ΐα11β<1 οονβτ οΓ ρΐρβίΐηβ 1» Ιο Ιο π>043<1τβ(1 £γο(& 

ΓβΙηβίΑίβά Ιορ 9θί1 Ιονοΐ. 

ΛάΛΙϋοηΔΐ 1 γ, 11 Ιβ 8.1 Ιώβ ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΒ' 3 αιβΟΓβϋαη ίη 
■ «ΙΙοΑ β1<1β ο£ Ιτβηοΐϊ Αηά. «Ιβγο 11ο 3υ1>3θ11 3η<1 ΙορβοΙΙ 

«111 ώβ 3ΐ&οΙίβ<1. Ββΐηβΐηίβιηβηΐ ο£ ΟΜίϋνΑίβά 1ατ£. ίη 
ραώΐΐο οηΐγ. 13 11ο Γβ3ροη»1Μ 111γ ο£ 11ο 

ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΒ. 00ΝΤΒΑ0Τ0Η 13 βίβο Γβ3ροη3ΐ1)1β £ογ Γβ3θ«ίη9 
ο£ 9Τ488 αηΐγ, 1η ραΐΐΐο αγοα3. 

32. 5ροο1£1οα11οη 499/2, Ρ&9® 5 5^. II 13 αη£ΐβΓ3ΐοο<1 11 α1 

βαοί "βρρΓονη!" γοΙαΙοβ Ιο δβηάΐη^ ΟΑίοαΙαΙΙοηβ αηά ·ηο! 
11ο ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΒ’3 (Ιβοΐβίοη Ιο £1·1<1 1βΠ(1 ογ ηοΐ. Τίβ 

ΕΜΡΙ.0ΥΕΗ «111 ρητοΐΑββ Αΐΐ ίβοΙοΓγ ώβηΛβ 1η<11θΑΐβ<1 οη 11ο 
<ΐΓ8Ηΐη^3 ρΐυβ, 3οαβ οχΙγα ώοηύβ £ογ νιη£θΓ03ββη οαβοβ, βηά 
3αο1 ΙαεΙοΓγ 1οη<ΐ3 &1 χα 1 1 ηοΐ 1β 3 βα11ογ 11απ 10 0 Γαάΐαί. 

33. 3ρβο1£1θΑΐ1οη 499/8. II 13 \ιη<1βΓ3ΐοο<1 11 α 1 οΐοαίά βηγ 
γο3<1 οοηβίΓΜοΙΙοη ώβ ΓβφΐΐΓβά ώβγοηιΐ & Λίβίοηοο ο£ 5 
ηο1βΓ3 οιιώβΐώβ Ιώβ νηΐνβ βΐηΐΐοη £βηοβ 11ηβ, ώώβη βχχοίι 
ΓβφΐΐΓβπιβηΐ3 ι»111 οοη3ΐ(1βΓθ<1 83 “βχίτη μογ1 μ . 

34. II 13 οηάβΓΒίοοά ΙΙιβΙ Ιάβ ΕίίΡΙΛΥΕΕ νΐΐΐ ηοΐ ϋβ 3\ιρρ1γ1ηςτ 
1τ&ιΐ3ΐ11οη ρΐοοββ αηνί 1&8ΐ 11 β ΟΟΚΤΡΑΟΤΟΚ 13 Γβφΐΐτβά Ιο 
βΧΒοαΙο β11 ηοοβββ&ζ-γ ΟΑοΙΙηΙη^ ο£ 11ο ΙβανΙοΓ μβΙΙ ρίρο. 
ΗοΜονβΓ ΕΜΡ10ΥΕΗ «111 Βτταη^β £ογ οβΓίΒΐη φΐηηΐΐΐΐββ ο£ 
ρίρβ Ιο 1β £ιιτηΐ3ΐβά Ιο 11β ΟΟΝΤΡΑΟΤΟΡ «111 Αη οχΙγα οηΐ 
ΙαοΙ ο£ οοΑίΙηφ. 

35. 3ρβο1£1οβ11οη 499/1, Οΐβαββ 7. Αηγ Γβνΐ3ΐοη Ιο 11β «ϋΐΐ 

-τ ο£ Ιορ 9θ11 Ιο Ιο 3ΐΓΐρρβ<1 £γοοι 11ο Βον 1β Ιο 1β Ιο,ηάΐβνΐ 

βΐ £1ο1(1 Ιβνβΐ. 

36. Ατο83 «111 ΙαΙογαΙ βίορββ «111 ηοΐ Ιο ΓβΙηβίΑΐβύ Ιο 

ρΓβνΙοιιβ οοη(1111οη. Ιη ρυΐΐΐο αγοαα ηΐχία^ ο£ Ιορ οαΐΐ 
αηά 3υ1 3θ11 ε&ηηο1 Ιο 3νο1(1ο4. Α130 1η ΒΟν 1η ραΐΐΐε 

3X083, «Ιογο οαΐ3 £ογ ροβΐ3 ογ £ογ βηοο11βη1η? ο£ βίορββ, 
βίο., 3X0 οβ(1ο, ηο ΐΑθ!£1111η9Γ ογ Γβ1η3ΐ8ΐοηοα1 Ιο 
ρΓβνΙοαβ οοηύΙΙΙοηβ «111 Ιο Σο&ύβ. Πβ οΧ08ν&1ο<1 οοΙΙ 
«11ο! θ8η ηοΐ Ιο ιΐ30(1 «1111η 11ο «ογ 11&9 1α11 ο£ 11ο ΒΟν 

«111 Ιο 3ρΓβ3(1 ονβΓ 11β 3ΐιττοιιη(11ηί αγοα. Ση 083β Αηγ 
ρΓοΙΙβω 3x13β οοηεβΓηΙη^ 11β Αίονβηβηΐΐοηβά 3ρΓο&ι11η5Γ ο£ 
οχο3ν3ΐο(1 3 011 11β ΡΑΒΤΙΕ3 3 Ια 11 βΧΑηΙηβ 11β ρΓοΙΙβη 1η 

οηΙβΓ Ιο £1ηά α ιβιιΙιιαΙΙυ ΑΟΟβρίΑίΙβ 3θ1η11οη. Ιη ρνιΐϋο 
3X033 ηο ΓβΙηβίΑίβιηβηΙ α£ αοοο33 γοαΟβ Ιο ρΓβνΙοιιβ 

αοηϋΐίρη «111 Ιο ΓβφΐίΓοά. 

37. Ιη 3X033 «111 ΙαΙογαΙ βίορββ 11β ηοοΙηΑΐ «1(111 ο£ 11β ΗΟ\ί 

«111 1β βχοββάβά 33 Α Γββυ.11 ο£ ρχορατίη^ 11β «ογ!1π9 

«1(111. Ιη 0Α3β Αηγ ργοΙΙοπ αχίβοβ 1η ρΓίναΙβ αγοαβ, 11ο 
ΡΑΒΤΙΕ5 31α11 οχαπΙπο 11 β ρΓοϋβη 1η ΟΓώβΓ Ιο ίίη(1 Α 
ηηΙιίΑΠγ ΑΟΟβρίΑίΙβ βοΐηΐΐοη. 

38. 5οορβ ο£ νοΓίε. 013(ΐ3ο 2.6.6. Τίβ αΟϊίΤΒΑΟΤΟΚ 31311 

ιιηάβΓίΑΐβ 11β Γβ3ροηβ111111γ £ογ ΑΟφίΙβϋΙαη ο£ μαΙογ 
£ογ 1β3ΐ1α9 «111 Ιώβ βιιρροχ! ο£ 11β ΕΚΡΙ.ΟΥΖΒ 33 ρβΓ 
3τ11ο1ο 22.2 οί 5βηβΓ3ΐ Τογώο. Ιη οβββ Αηγ ρΓοϋβη 9χΐ3β3 
οοηοβΓηΙη^ '«α!ογ βτιρρίγ 11β ΡΑΒΤΓΣ5 31 α 1Ι βχίπιΐηβ 11ο 
ρΓοΙΙβα 1η ογΛογ Ιο- £1ηά 4 οηΙηΑίΙγ ΑοοβρίΑΐΐΛ ^οΐαΐΐοη. 

39. Ρογ 11 β ρνιχρο3β3 ο£ 11β ΟΟΗΤΒΑΟΤ, οοη3νια3ΐ1β3 αχο 
4β£1ηβ(1 33 οοη3ΐ3ΐ1η9, ώιιΐ ηοΐ 11π»11β<1. ο£ : 

«β1<11η9 β 1 βο 1 γ ούο3 3η<1 9β3β3 
£11® 4η<1 ο1β®1θ3ΐ3 
ΙηΙΙΙΙΙοΓγ 3ηύ «Ιτγΐη^ 39βηΐ3 

οοηοίΓυοΙΙοη 3χιρρ11β3 3ϋθ1 33 9θ99ΐββ 9ΐο νβ5 > βί:(: · 

®3ΐβΓΐ4ΐ £ογ οίνΐΐ «οΓΐε βαοί 33 οβηβαί, 33η(1, 399^09310 

*ηά Γβ1η£θΓθ1η9 3ΐββΙ 

«3ΐθΓ £θΓ 1β3ΐ3 3Π(1 ΟΐΙβΓ 0303 

£αβΐ3 Αηά ΙαΐΓΐθΑηΐ3 

ΙβηροΓΒχγ £βηο1η9 μΙογΙαΙβ απΛ ββοοτίΐγ £οηο!η9 
ΒΜΐΙβΓίβΙβ ΙβωροΓΟτγ <ΐΓ3ίηΑ9β ρίρβ3 

(βΐχΐηΐ 31οβνβΒ & ΓοοΙβΙΙοΙά, βχΙβΓηΑΐ οοΑΐ1η9 Γβρβίτ 
βιαΙογΙαΙβ 3Χβ βχοίνκίβιΐ 3ηά/0Γ οΙΙογ ρβηηβηβηΐ επαΙογΙαΙ 
3ΓΟ ΠΟί ΟΟΠ3ΐ(1βΓβ<1 33 β οοηβοΛΑίΙβ) 

40- 5ρβο1£1θ3ΐ1οη 499/1, 013Ο3Ο 6 3η4 499/5. 0ΐΑ»ΐ3β 2. Τίβ 

11πβ βηά <1ΐ3ΐ3ηθο ΙΙοιΙΙδΙΙοπβ οοηίΑΐηοά 1η 11ο3ο 
5ρβο1£1θΑΐ1οη3 αχο £ογ 39γ1οο11ιιγα1 αγοαβ οηΐγ, απ( 1 «111 
Ιο <11900330(1 £ογ οαοΙ ραχΙΙουΐΑΓ 033β <1οχ1η9 ΙΗο 

οοηβίΓΟΟίΙοη ρθΓΐθ<1, 1ο«βνβΓ, 1η αηγ 0Α80 11ο 48 <1βγ 11πβ 
ΙΙηΙίΑίΙση 13 ηο« Ιο Ιο οοηβΙάβΓβίΙ 33 3 αΐηίπιοιη ρβΓίοά ο£ 
3 ποη1ΐ3. ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΗ 13 3«3Γβ ο£ 11β 11πι1ΐ3ΐ1οη3 £ογ ορβη 
ΐΓβηο! 33 άβΠηβά 1η 11β 5ΡΕςΐΡΙ0ΑΤΙ0Ν5. 

41. 5οορβ ο£ νοΓΐ, Οΐβοβο 2.2.8. Τίβ ΕΗΡΙ,ΟΥΖΗ 31 α 11 ΑΟφίίτβ 
βΐ 1 ρβΓΠΐΙβ £θΓ . ρΐρβίΐηβ 0Γ033ίη93 θ£ Γ03<13, Γ3ίΐ3, 
ΓίνβΓβ, οΐοηηοΐβ, βίο, 1ο«βνβΓ 11β ΟΟΚΤΗΑΟΤΟΒ 3&311 Ιο 
ΓββροηβΙΙΙβ £ογ ■ βΐΐ ηβοβββΑτγ Αοίΐοηβ ΙΙΓ 009 Ι ^1β 
3θί1θΓΐ11β3 £ογ 11β ρΟΓίΟΠΠΑΠΟΘ ο£ ΙΗβ ΑίΓΟΑάγ 3θ11θΓΐΖβ(1 
0Γ0331Π93 βηά 3ΐΑΐ1 βηβοτβ 11 α1 11ο νΟΒΧ οοηρίΐββ «111 
βηγ αρρΐΙ οαΙΙο Γβ9ΜΐΑΐ1οηβ. Αηγ ΐΓββοΙββ ο£ Ιοοοί μογ11π 9 
Γβ9θ1α11οη3, Ιοίοοτ Γβίαΐΐοηβ 39Γββπ»βηΐ3. βίο, οτβ 11ο 
ΓΟβροηβΙΙΙΙΙΙγ ο£ 11β ςΟΝΤΒΑΟΤΟΒ. 

42. 5ρβο1£1θΑΐ1οη 499/1. ΟΐΑαββ 3. Α<Μ111οη3ΐ «ογ!1π 9 βρβοβ 

«111 Ιο ρΓον1(1β<1 Ιο 11β ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΗ £γοο ο£ οΐ3Γ9β Ιο 
οηοΐΐο 11β ΟΟΗΤΒΑσΓΟΒ Ιο «βΐά 4η«1 ροΐΐ 11β οοηρίβΐβ 
βίτίηςβ 3θΓθ8β 11β Ιβγ βηΛ αΙΙ οΙΙογ 0Γθ33ΐη93 83 

ρΓον1<1β<1 1γ δΡΕΟΙΓΙΟΑΤΙΟΝδ Αη4 ΟΑίΙαβίΓΑΐ (1τΑ«1η93. 

43. ΕχοΑνΑίβΛ βιαΙογΙα! «11ο1 13 ηοΐ 3 ο11α113 £ογ ΐΑ0ΐ£111ίη9 
βΙδΙΙ Ιο 3ΡΓ08(1 ονβΓ 11β ΒΟν. Οαίγ 1£ βηγ βχοβ33 
ιβαΙογΙαΙ , ΟΑηηοΙ 1γ 3ρΓβα<1 ονβΓ 11β ΒΟν, 11 «111 Ιϊθ 
Γ βηονοά ίΓοη 11β ΒΟν. 

44. Βο1«11ΐ3ΐΑη(11η9 ώΐβ ρΓονΙβΙοηβ ο£ ΟΙαιιαο 6.1 ο£ 11β 

ΟβηβΓβΙ Γβηαβ Αηά ϋαηάΐϋαηο ο£ ΟοοΙγαοΙ, 11ο 83 Ιοίΐΐ 
<1 γαμ1π93 ρΓβρΑΓβίΙ 1γ ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΒ * Α3 ρβΓ 300ΡΕ ΟΡ ίίΟΒΧ 
ΑΓίΙοΙβ 2.8.3, «111 οοηβίβΐ ο£ οοΓΓβοΙβά ΐΓβηβρΑΓβηοΙββ, 
1η 9 α113£αο1Λ?Ίο 11β ΕίΡΙΟΤΖΗ οοηάΐΐΐοη. Γβοβίνβ»! £γο« 

11α ΕΚΡ10ΥΕΒ ρΐοβ 30®β <ίΓΑ«1η93 ββ α Γββμΐΐ ο£ Ρΐβΐά 

Ζ&9ΐηοβΓΐη9. 

43. 3ρβο1 £Ιοβίΐοπ 499/1. 01βο»β 3. Τίβ ΟΟΝΤΒΑΟΤΟ» βίβΐΐ 

οηάβΓίβΙβ ΓββροηβΙΜ 1 Ιΐγ £ορ αοςοίαϋΐοα οί Ιοβροροτγ 


300083 ΓΟΟίΙβ «111 11β 4331813000 40(1 ΒΟρρΟΓΐ Ο £ 1 ^ β 

ΕΜΡ10ΥΕΒ, ΚονονβΓ, Ιο οβββ βαγ ρτο1>1ο· ατίβοκ οαοοβΓηία; 
11β βοςοίβϋΐοα οί ΙΙιο αοοοβ54Γγ Ιααά, Γογ Γβαβοαβ Ιβγοαιΐ 
11ο οοοΙγοΙ οί 11α ΟΟΝΤΒΛΟΤΟΚ, 11α ΡΑΗΤΙΕ3 31&11 βχοαίαβ 
11ο ργοΙΙοβ Ιο ίΐηά « ΒΐιΙοαΙΙγ οοοβρίαΐΐβ βοΐοΐΐοα. 

■ 46. Τίβ ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΚ οίΙβΓ οοαβοΐΐοϋοα «111 11α ΕΝ6ΙΜΕΕΒ 3ΐα1ΐ 
άβοίάβ «Ιοο 11β οαΐΐο Ιαγίη^ ΟοοΙγοοΙογ 40(1 11β ονοοία^ι 
ΟοοΙγοοΙογ ίο γ βαηΐοΐββ αοά Ιαιχίΐοΐοβ οαη βηίατ 11ο 3ΙΤΕ 
3η<1 ρορίοΓβ ΙΙοΙγ «ογ 13^ Τίβ αίονο ΟοαΙταοΙοΓβ οαη νοτί 
βΐ 11ο 3ΙΤΕ οαίγ «111 ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΒ'3 οοαββαί αοά Ια βοοί Λ 
νβγ, βο 11α1 11βγ βίαΐΐ οοΐ 11η(1βΓ. άβίαγ ογ (ϋβταρί 11β 
ΗΟΒΚ. Τ1ί3 οοοββηΐ 3ΐα11 ηοΐ Ιο ιιηΓβΔβοηοΙΙγ *1111β18. 

47. Τίβ ΕΜΡ10ΥΕΒ Ιαβ 11ο ορϋοη Ι.ο <1βοί(ίβ {&) Ιο Ιηρίοηβηΐ 
■ 11ο ορίίοηαΐ (3ΐοΓΐααβ(ί) Ιΐηβ 3θ1β(1α1β οί βχοουΐΐοα υοΐΐΐ 
2 ηοαίΐβ ίοΐΐονίηβ 11ο ΟΟΜΒΕΝΟΕΚΕΝΤ ΟΑΤΕ, αί 11ο Ιβίοβΐ 
αηά (1) Ια ο«3γ6 11ο βυρρίγ οί οαΐΐοάΐο ρΓοΙβοϋοα 
βαΙβΓίαΙ υοΐΐΐ 6 βοηΐΐβ ίοΐΐονΐη^ 11β ΟΟΜΚΕΝΟΕΜΕΝΤ ΟΑΤΕ 
αί 11ο Ιαίθβΐ. 

Ια χιιοί 04303 (1) 11ο ΟΟΝΤΒΑΟΤ ΡΒΙΟΕ 3ΐα11 Ιο αο<11ίίβ(ΐ 

αοοοΓάΙηβΙγ αοά (11) αϋάΐΐΐοααί αάναηοα ραγηαηΐβ 3ΐαΙ1 
(ίαο «1111η Ινο αοηΐΐβ ΙΙβΓβαίΙοΓ. 

48. ΟΕΡΑ «111 βαΒβ βνβτγ βίίορί, 1η οοββ οί ίοΓίβΙΙηΓβ οί 

-- 1β11βΓ3 οί βααΓαηΙοβ, Ιο βρίΐΐ 11β ίοΓίβΙΙβύ 4»ονιηΐ3 

ρΓοροΓΐίοηβΐβIγ. 3·1ηκ 11ο ·β·1αΓ3 οί 11β ΟΟΗδΟΒΤΐυΜ 

βοοοΓάΙηβ Ιο ΙΙοΙγ βΙαΓο οί 11β ΟΟΗΤΒΑΟΤ ΡΒΙΟΕ. 

11 1β αη(1θΓ3ΐοο6 11α1 111α οΐααβο 4οββ ποί Ιηνοΐΐ^αίο 
ΑγΙΙοΙο 6 οί 11ο ΟΟΝΤΒΑΟΤ Α8ΒΕΒΗΕΚΤ, Ιαί 13 βοοβρίβά, οη 
11β Γβ<ιιιβ3ΐ οί 11β ΟοηβοΓίΙα·, οηΐγ 43 α ββΐΙβΓ οί 

οοηνβηίβηοβ, ίοτ ρΓοοούαΓαΙ ραΓροβββ, βηί (Ιοο* ηοΐ βίίβοΐ 
11ο αηοοα(1111οηο1 οαΙαγο οί 11ο βηβΓοαΙβα 1ο11οΓ3. 

49. Τίβ ΟΟΝΤΒΑΟΤ ΡΒΙΟΕ (Ιοοβ ποί Ιηοΐαάβ. 

α) 11β οβοαηΐβ Ιο Ια ονβηΐυοίΐγ ραΐύ Ιο δοοίαΐ 

ΙηαηΓβηοο Ραικίβ .1η Ογοοοο ίοτ δονίβΐ ρβΓβοηηαΙ' 
«οτΐΐαβ £ογ 1113 ΡΓοίβοΙ, Ιη αοοοΓ(1αηοθ «111 11β 

6 τββ 1 Ιβ^ΐίΙαίΐοη. 

1) 11β α·οηηΐ3 Ιο -Ιο ραίά ίοτ ΥΑΤ Γογ- οςηΐραβηΐ 

ΙββροΓβΓΪΙγ 1·ροΓΐβ<1 1γ ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΒ Ιηίο Ογοοοο. 

50. II 1β ηη(1βΓ8ΐοο<1 11ο1 αΐΐ 3β·1 βΒΙΙΙβύ, αηβΐΐΐΐοά βη<1 
ρβΓβοηηοΙ ΓβφΐΐΓβά ίοτ οίνΐΐ «οτίβ «>1Ί Ιο οί ΟγοοΒ 
Ναΐΐοηαΐΐΐγ. 


8. ν<* 1 ιΐβ οί ββοΐ άογ ρΓοάαοΙΙοη, οί οΙλρη 1 λικΙ 2 

ΙοοΛίΙοηβ, 3ΐβ11 Ιο βροί (131) ΒΤ-βχη·Ιηο<1. Τΐο 
«βία» Ιο Ιο ΒΤ-βχΛ·1ηβ(1 βίβΐΐ Ιο βοΐβοΐβϋ «I ι*ηικ1π· 
1γ ΟΝΝΚΚ ΓβρΓβββηΙβϋνβ. Ιί οηβ »β18 ίβ ηο». 

οοοβρίΛΐιΙβ, 1γ ΟΝΝΕΒ ΓηρΓβββηΙβΙ 1 νβ, 1»α β(Ι(1111οηη1 

«οΐιΐβ Ιη 11ο νΐοίηϋγ οί 11β Γβ_)οο1βι1 «βΐιΐ «Ιβί I 1»ο 
ΒΤ-βχβ·ίηο«Ι. Ιη ολλο 11α1 οηβ οί 11ο λιΙ<11 ΙΙοιιλ 1 
«β 1 (ΐ 3 13 ηοΐ βοοβ^ΐΛΐΙβ, αΙΙ «βΐιΐβ ηί 11β ρλγΙΙοιιΙλγ 
ιΐοηβ ρΓΟίΙαοΙΙοη 3ηΐ)ΐ1 Ιο 1001 ΗΤ-βχβ·ίηβ(1. 

0. ΙπάβρβηΙοηΙΙγ οί 411 οΐονβ, ονΝΕΗ’3 ΓορΓθ3βη1η11ν.ί 
81& 11 Ιανβ 11ο Γΐβΐΐ Ιο αβί οοοΙγλοΙογ Ιο »Τ-βχββίπ« 
βηγ «ο1<1 ίο γ *1ϊι;1 Ιο 8οη1ΐ3 £ογ ίΐβ ίπΙοβΓίΙγ. ΤΙ ο 
νοβΐ οί Ιοβΐ ηη<1 Γβρβ»Γ 9ΐβ11 Ιο Ιοτηβ 1γ οοη» γλ«:1(»γ 
1η 11β 043β οί 4 ηοΐ 8βϋ9 ίαοΐΐοη «βΐιΐ. 

Ρ. νοίϋβ νΐΐοΐ Ιβνβ ΙβοίΓ ΓβρβίΓβίΙ 3ΐβ11 Ια 1002 ΗΤ“ 
βΧ4·1ρο4* 

Τΐη ΚΜΡΙ.ΟΥΕΚ «111 γοπιΙογ βΐΐ 4υβ β33ΐ3ΐηηοβ βηϋ βηρροι» 
Ιο ϊβοιίΓβ βηΐΓγ ν13α3 βπ<1 Γββΐϋβαί ρβΓηίΐ3 ίοτ βονίο». 
ροΓβοηπαΙ. ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΒ ββΓβββ Ιο 3 (ι1βϊ1 Ιο 11β ΕΗΡ1.0ΥΕΒ 
,,γΙογ Ιο 11β (ΙβρβΓίυΓβ οί 1ΐ9 ροΓβοπποΙ £γο« 11β δον Ιο»; 
ΙΙηΙοη, οιίΓΓίουΙο* νΐΐηο, Γβίαΐΐνο Ιο «νβτγ βροκΐαΐΐ!:» Ιο 
Ιο 3οη1 βη8 11β ΕΝΡΙ.ΟΥΕΒ λ^γοολ Ιο οοηΓΙτα 1ΐ3 .ιρρΓηνηί 
<»Γ ηοη βρρΓονβ] οη ονοτγ ςιίΓΓίοη 1»ι· νίίβο «ίΐϋιι 1 (οηη) 
«ηιιΒ. Ιη οβββ ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΒ ϋοβ3 ηοΐ Γβοβίνβ βηγ ΓβΙηΙ.ίνο 
η<Ιν 1 ο β £ γο· 11α ΕΜΡ10ΥΕΒ «1111η 4.115 I (οηβ) «αβΒ, Πια 
ρβΓ3οηηη1 βίβΐΐ Ιο αοηβΙύοΓβά 43 ηρρΓόνοα. 

51. ΡΑΟΧΙΝΟ ΑΝΟ ΜΑΒΚΙΝ6 

1. Τίβ οςοίρηοηΐ, ·β1βΓΐαί3 οοηβίΓοοΙΙσα ηβοΚηβΓγ. 
·οβ1αηΐ3·3 βη(1 ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΒ’β ρΓορβΓίγ, βη^βοΐ ι»ί 
»Ιιΐ3 ΟΟΝΤΒΑΟΤ ΙβΓβΙηβίΙβΓ αβββά αβ “Εςηϊρηαηί* «111 
Ια ρββ1β8 οη ΟΙΡ Ιογββ. 

2. "Εηηίρηοηΐ* »οιι18 Ιο 3ΐ1ρρο<1 Ιο 11β β(ίιΐΓβ58 οί 
ΝΛ08ΙΝ0ΙΜΡ0ΒΤ «ίΐΐ 11β ίοΐΐοβΐηβ ηβΓΒΙηβ ΙαΕπ^ΙΙκΙ: 


ννο *ηβο1ίηο1·ροΓΐ" 

ΟΟΝΤΒΑΟΤ Νο. 

ΜΑΟΒΙΝΟΙΝΡΟΒΤ ΟοηΐΓβεΙ 
Νο 50-107/19500 

ΟΒΕΕΟΕ 

ΡογΙ οί 8ο8ΐίηβ11υη ...... 

δϋρρίηκ ογ(Ιογ Νο .... 

ΒΕΟΕΙΥΕΒ: ννο ΗΛΟΗΙΗΟΙΠΡΟΝΤ 
Ρβοΐβ^ο Νο οί 

Τι-βηβ . 

01 βοπ3 Ιοηη ο» 


νοί^ΐΐ: ηοΐ .... Β|ί« ί 

6 ΓΟ 3 3 .&8Γ 


3. Α «βίοτρί-οοί οηνβίσρο οοηΐβΐηϊηί 2 (1»ο) βορΐκβ βηαΐ 
οί ραβ>(ϊη8 Ιΐβΐ, οί 11β ϊΐίρρίπ* βρβο I ί 1 οη» Ιοη ηπ<1 
9'»βΗ1γ οβΓίΙίίεβΙβ οί 11ο οβ5β οοηΐοηΐβ «1ο11 Ιο 
ΓΙχβϋ οη 11β βχΐβτηβΐ 3ΐ<1β οί βηοΐ οββα. Α 3ΐηΐ1.»Γ 
βηνβίομβ οοηίαΐηίηκ 11β ρβοΚΙπ^ ϋβΐ βίβΐΐ Ια !>»·: 
Ιηβΐϋβ ββοΐ οβββ. 

52. ΗβιΙΙο^τηρΙγ οί ίΐβΐιΐ Ιιιΐΐ «βΐίΐδ ονβΓ Ιΐαίτ αη» Ιγο 

βΐΓοηα»«Γβηοβ 

Α. Τίβ ίοΐίονίηβ »β1<1* ίΐβΐΐ Ιο 100Χ ΚΤ-βχββΐυβιΙ : 

1. Ιη ο 1 β33 3 βη<1 * ΙοοΔίΐοηδ. 

2. ΑΙ 0Γθ3β1ηβ3 «ίΐΐ ΓΐνβΓ5, ΓΟλιΙ . γλΙΙ, «ηίιτνηγ, 
«111 ογ «Ιΐΐηυΐ οαβίηβ ρΐρββ. 

3. Τίβ-Ιηβ 

4. Νη183 οοιιηβοΐΐηβ ρΐροι οί (ΠΙΓαταπΙ 8 Γη< * β ΟΓ 
*λ 11 111α1ηο33 βπ*1 ρίρηβ Ιο ίίΜ1η|{3. 

5. Τίβ ί 1 γ81 100 «·1(1β ρβΓ ββοΐ 3ρι ββ«Ι λιηΙ ΝΡΙ*. 

Ρ1Γ31 «βΐϋβ λ γ β <ίβ1βΓ·1ηα6 ΙβΓβίη 43 ΙΙοηα 
•αΐιΐβ α^νίο'.ιΐ ϋια Ιοβίηηΐοβ οί »1η ί<*1 <*γ ηίΙ*τ 
α 3ΐα0ρ^4β Γοη «οτβ ΙΙβη 72 Ιιοιιγβ £ογ βηγ 

Γφιιβαη. 
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σΕΝΕΚΑΙ. ΧΕΕΜ3 ΛΝΟ ΟΟΜΌΙΤΙΟΝ3 ΟΡ 

οοντΛαοτ 

ϋβίΐαΐϋοηβ αα4 Ιηί ογργβΙαΙΙοβ 

0ΒΡΙΒΙΤΙ0Κ3 

1.1 Ιη 18ο 00ΒΤΕΛ0Τ ·■ 8ογο1ο4Γ1ογ 4βί1αβ<1· 18β 

ΓοΠονΙηβ *οτ4β βηά βχρΓβχβΙοη* ·8 α 11 8ονβ 18ο 
■βίϋίηχβ 8 βγβ8υ ·ιι1(α·ι1 ίο 18β·, βχεορί αι 
ο18οι*νΙ·ο βχρΓ···!/ ρΓον!4β4 Ια 18β 00ΝΤΒΛ0Τ: 

εοΒΕΟΒΤΐυκ ■ιεαοβχ 

■ΒΑΟβ ΜΑΟΗΙΚΟΙΗΡΟΚΤ 


53.1 Τ·ρ*1ηΑί1οη οί ΜογΒ 

53.7 


119 


122 


ΟΟΒΤΒΑΟΤ βη4 0ΟΒΤΒΑ0Τ Βοεοβοβΐ* 

ΟΟΝΤΒΑΟΤ ·βαη« 18ο 00ΝΤΒΛ0Τ Α6ΒΕΕΚΕΜΤ ηπ4 
ΟοεοΒβαΙ* οα··<! Ια 3α8-01αο·β 3.0 8βΓ«οί. 


36.1 Οοίΐοίβηί Βογ8 

^ΓΟβ||| 

56.4 


123 


00ΒΤΒΑ0Τ ΑβΒΒΕΜΚΜΤ 


η«ΑΒβ 18· ΟΟΜΤΒΑΟΤ ΑΟΒΕΕΝΕΝΤ γ«Γ·γγο 4 ίο Ια 3«8- 
ΟΙβΜββ 3.8 ΗογοοΓ. 


3^.1 Β··ονΑΐ οί ΟΟΒίΓΑβίαΓ 
^8 γοβ^Ιι 

37.6 

3*·1 ΟοηίΓΑείοΓ*· ίθΓί·11«ιρβ 

38.2 ν 


125 


126- 127 

127- 129 


ΟΟΜΤΒΑΟΤ ΡΒΙΟΕ 

Κββη· 18· ΟοηίΓΒεί ΡγΙοβ α> 4·ί1ηβ(1 Ιο 0Ι«αχ> 
10 8βΓ«οί # ίο 8· ρα14 1>γ ΕΗΡΙ.0Υ2Β ίο Ί8· 
ΟΟΜΤΒΑΟΤΟΒ λ» ·Α υ 8α α4^β*1«<1 *>γ νΑΒΙΑΤ10Μ3 

ρυπαβινί ία 01αυ«β· 30, 51 ·α<1 5] 8·Γ·οί. 


’αΙβαΙΙοβ ·1 < 1 * 1 · οί ίοΓί·11αΓ· 


129 
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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΤΟ] 


ΟΟΓΙΗΕΝΟΕΜΕΝΤ ΒΑΤΕ 

Η·βη· 1)ι· 4βί* νιροη νΗίοΒ ίΗ· ΟΟΝΤΒΛΟΤΟ» Γ·ε·1ν·* . 
ίΗ· ηοίΐο· ίο οοβηβηΓ· ίΒ· ΜΟΚΧ 1··υ«4 Βχ *»· 
ΕΗΡΕΟΥΕΗ ρυπυβηί ίο *αΒ-ο1βυ*β 40.1. 

ΟΟΠΉΛΟΤΟΗ 

Μ·βη* ίΒ* Οοηβορίΐιιπ οί ί 1 γτβ* οοη»1·ί!η* οί : 

ννο "ΜΑΟΗΧΝΟΙΚΡΟΒΤ", Ηο»οο», λ οοΓροτβίΙοο 4υ1χ 

•·ί«Β1 1·Β·4 βη4 βοΐίπ* ιιη4·Γ ίΒ· 1αν« οί ί»« 1135». 

• Β«ν1η* 1ί* Η·«4 οίίίοβ οί 32/34, 3ηοIβη3»αχα-5·αηαχα 
3ς.. 121200 Μο·οσ«, 033», «ηύ 

ΒΧΟΚΑΤ ςΟΒΡΟΚΑΤΙΟΝ, ΑίΒ·η«, 4υ1χ «·ί«Β11 *Β·4 Αηά 
αοίΐηΐ υηΟοΓ ίΒ· Ι·»· οί (»γ··ο·. Ββνΐη* 1 ί * Η·α< 2 
οίίίοβ «ί ΑΓΐ*ί14ονι 6, ΛίΒβη» Ογ«·ο· αη<1 

ιντεκνατιοναι. οοΜ3τ»υστιοιι αχο εκοχηκεβινο ι.τβ/ιοι/, 
ίοη4οη. λ οοβρβηχ 4ο1χ ·*ί«Β11*Η·4 βη4 αοίΐη* οχχ1·γ 
ίΒ· 1 α»« ο ί ΙίΚ, Β«ν1η* 1 ί» Β·«4 οίίΐε· βί 71 
<}αβ·η*»β/, Εοπ4οη «2 4<}8, 1/Κ. 

001ΤΠΙΛ<ΠΌ» · · ΕΟυΐΡΠΕΗΤ 

Γΐββη* «Π ' «φΐ1ρ»·ηί βπ4 ίΒΙηΐ* σί ν&βί«ο«ν·Γ 
ηβί«Γ· (οίΒ·Γ ίΒβη ΤΕΜΡΟΗΛΒΥ ΜΟΚΧ3) Γ·<ριΐΓ·4 Γογ 
ίΒ· ·χ·οιιί1οη βη4 οοηρίβίΐοη οΓ ί»β ΚΟΗΧ αη4 ίΒ· 
Γ·Β·ι1/1η| οΓ «ηχ ΡΕΓΕ0Τ3 ί»·Γ·1η, Βαί 4ο·β ηοί 
1ηο1υ4« ΡΙΑΝΤ, η·ί·Γΐ&1· ογ οί»·Γ ίΒΙη*· 1πί·ηί·4 - 
ίο ίοη> ογ ίθΓ«1η* ρβΓί οΓ ίΒ* ΡΕΚΜΛΛΕΝΤ «0ΒΚ3. 

ΟΑΤ 

Η*«η· ο·χ·η4«Γ 4βχ. 

ΜΡΚΓΓ3 

Η·«η· «ηχ, ·νΐΓ 7 «η4 «11 41·«4ν«ηίβ*·οιι· 4·ν1βί1οο· 

Γγο· ί 2>· ΟΟΚΤ31ΑΟΤ, ^γγογ» ογ/«π 4 ·1·ο«1ου1·ί1οη· 
αηά/οΓ 1ηρ«Γί·οί1οη· οΓ ΙΒ· *0»Χ βοοοι-41η* ίο ίΒ· 
ΟΟΙΓΓΛΑΟΤ, 1ηο1θ41η( 1·*«1 ΒΕΡΕ0Τ3, βίίΓΐΒ\ιί·ΒΙ · ίο ίΒ· 
οοιγγκαοτο». 

0ΒΑ«ΙΗ03 

Π*αη· «Π 4τα*1η*· «ρρΓον·4 Βχ ίΒ· ΕΜ0ΖΝΕΕ2, 
ρΐβη* (4Γ«ν1η*·), ρΓβίΙΙ··, ίχρίοοί οΓο«· 
■•«ίΐοη·, *ογ»1π* 4τ·*1η*·. *ί«η4»Γ4 4τ«ν1ηι· ·η4 
■υρρΐ·»·ηί«Γχ 4τβ*1η** ογ ·χ·οί Γ·ρΓο4*ιοί1οη« 
ίί»*Γ·οί. »Β1οΒ’*Βσν ίΒ· Ιοολίΐοη, οΒ·Γ·οί·Γ. ’ 
41*«η»1αη· βη4 4·ίβ*1« οί «· «ΟΚΧ, ρΓον!4·4 Βχ 
ίΡ« 8ΒΟΧΜΕΕ* ίο ίΒ· ΟΟΗΤΒΑΟΤΟ* «π4·γ ίΛ· ΟΟΝΤΒΑΟΤ 
«η4 «11 ίΒ· ·«>· οί « 11»· ηβί«Γ· »υ6·1ίί·4 Βχ : 
ίΒ· ςΟΙίΤΙΙΑΟΤΟΙΙ «04 ·ρρΓον·4 Βχ ίΒ· ΕΙίΟΙΜΒΕ». 

ΒΠΡΙΟΤΒΚ 

η·«η· ΡυΒΙΙο β«· ΟοΓροΓβίΙοη οί 6 γ··ο· (ΒΕΡΑ) 
»αν1η2 1ί· Γ·2ΐ·ί·»·4 οίίΐε·* «ί 203-207 - 

η···ο(1οη Αν·οα·, 113 / 33 Αί»·η·. 011ΕΕ0Ε. 

ΒΜΟΙΚΕΕΒ 

η·αη* Α3ΡΚ0Ρ03 3.Α, Κονία* 1ί· Γ·*1·ί·Γ·4 οίί!θ·« 

«ί 30 £1. ν«ηΙζ·1οα Αν·· 176 76 Κ«111ίΒ·«. 

ΑίΚοη· σ»ΕΚ0Η. 

ΒΧ6ΙΧΚΚΒ*« ΚΕΡΚΕ3ΕΝΤΑΤ1ΤΚ 

Π·αη· β ρ·Γ»οη «ρρο1ηί·4 ?γοβ ίΐη* ίο ίΐβ· Βχ ίΚ· 
ΕΝΟΙΚΕΕ» χιη4·Γ 3υΚ-€1·«·· 2.2. 

ΚΖΙ3Τ1Ν6 Α00Ε33 Η0ΑΒ3 

ΤΚ· γο« 4 »ίΓ··ί ρ«ν·4 ογ υηραν·4, ρα·«α*· οί ·ηχ 
»1η4 ίΚβί ·*1·ί ίθΓ «ηχ ρ«Γρο«· «η4 ίΓ·· ίο 
ροΚΙΙο ίΓβίίΙο. *Κ1οί» Ιΐν· «β«« ίο «βχ ρ!·ο· 
ο·«4·4 ί ογ ίΚ· ·χ·οοί1οη οί ίΚ· «0»Χ. 

71ΝΑΧ. ΑΟΟΕΡΤΑΜΟΒ ΟΚΛΤΙΠΟΑΤΚ 

η·«ο· ίΚ· 0·Γί1ί1ο·ί· 1«·»·4 Βχ ΕΜΡ1.0Υ2Κ ρ«Γ·«*4ί 
ίο 3υΒ-01«υ··· 49.6 αη4 48.7 Η·Γ·οί. 


ΡΟΧΧΖΟΚ ΟΚΑΕΚΟΥ 

η·«ο· « οιΐΓΓ·ηεχ οί « οουηίΓχ οίΚ·Γ ίΗ«α ίΒ«ί »; 
0 γ··ο·, «π 4 οί νΚΙοΙι οίίίοΐβΐ Γ«ί«· οί «ζεΚαο*· ·χ1«ί 
•ΙίΒ ίΒ· 3βη» οί 

ΙΑ* (ογ ΑρρϋοαΒΙ· Ια») 

η·αη· ίΚ· 1-Αν ο« 4·ί1η)4 1η 3οΒ-01·υ··« 3.2 αο4 
3.3 Κ·Γ·οί. 

Η80ΗΛΝΙ0Α2. ΟΟΚΡΕΕΤΙΟΝ 

Ή·«η« ίΗ· οοορ1·ί1οα οί ίΒ· ΜΟΚΧ ογ 3Ε0ΤΙ0Η οί 
ίΚ· Κθ»Χ «· ρ·Γ 01«υ«· 4β Κ·Γ·οί «η4 «* Γ·ί«ΓΓ·4 
ίο 1η ίΒ· 3οορ· οί Μογ» «η4 «οοογ41ο* ίο ίΒ· 
3ΡΒ0ΙΕΙ0ΑΤΙ0Ν3 «η4 Β»ΑΚΖΝ03 Ιηο1ϋ4·4 Ιο ίΗ· 
00ΚΤΡΑ0Τ. 

ίβηίΑΛΙΟΑΙ. (ΤΟΚΡΙΛΤΙΟ* ΟΚΕΤΙΡΙΟΑΤΕ 

Μ·«η· ίΚ· ο·Γί1ί1ο«ί· 1·*υ·4 ραΓ*υ*ηί ίο 3νιΒ- 
0]«υ···,49.2 βη4 40.3 Κ·Γ·οί. 

ΡΑΒΤΖΒ3 Οβ ςΟΜΤΚΛσΠϋβ ΡΑΒΤΙΕ3 ογ ΡΑΒΤΙΒ3 ΤΟ ΤΗΣ ΟΟΙΓΓΛΑΟΤ 
Η·*η* ίΒ· ΕηΡίΟΥΕΧ «η4 ίΚ· ΟΟΝΤΕΑΟΤΟΒ. 

ΡηΑΙ,ΤΤ { ΧΚ3 ) 

Η··η· ίΚβ ββοαηί(«) ίο Β· ρ«14 ίο ΕηΡίΟΥΕΧ Βχ ίΒ· 
00ΝΤΒΑ0Τ0Κ Ια «οοοΓ4αηο· «ΙίΒ Οΐβαχο 47 Β·Γ·οί 
Ιιτ··ρ·βί1ν« οί νΒ·ίΗ·Γ ΕΗΡίΟΥΕΕ Β«* ια«ί«1η«4 
4·■«*·· ογ ηοί. 

ΡΈΒΛΑΜ/ΓΓ «0ΒΧ3 

Ν·βη· ίΒ· ρ·Γοβη·ηί «ογ»« ίο Β· ·χ·οοί·4 (1ηο1α41ο* 
ΡΙΑΚΤ) Ια «οοοΓ4αηε· «ΙίΒ ίΒ· ΟΟϊΓΤΛΑΟΤ. 

ρυυττ 

Κ··η· ρ«ΓΒβη·ηί ββί«Γΐ«1· »ιιοΒ ·· β*οΒ1η·Γχ, 
•ρραταίν·, ρίρνι, ν«1ν·«, ίΐίίΐη*· βη4 ίΒ· 11»· 
ίΟΓβΙη* ρ«Γί οί ίΒ· ΡΕΒΛΑΝΕΙίΤ Κ0Μ3. 

ΡβΟΤΙΒΙΟΚΑΙ. ΑΟΟΚΡΤΑΛϋΕ ΟΕΒΠΡΙΟΛΤΒ 

η··η· ίΒ· 0*Γί1ίΙοαί* ί··α·4 Βχ ΕΚΡ1ΛΥΕΒ ρατβοαηί 
ίο 3*ιΒ-01αυ··· 49.4. «η4 49.3 Β·Γ·οί. 

ΚΖΟΜΤ ΟΡ νλΤ (Β01Τ) 1 · 

Η·«η· ίΗ· »ίΓΐρ· οί 1«η4 ιι·«4 ίοτ ίΒ· 

εοοιίπιείΐοη 1 οί ίΒ· ρ1ρ·11α· α· ·Βονη Ιο 
3ΡΕΟΙ7ΖεΑΤΙΟΝ3 ·η4 ΟΚΑνίΝΟβ. 

8Β0ΤΙ0Μ 

Λ·«η· ίΒ·ί ρ«Γί ογ ρβΓί» οί ,ίΛ· «ΟΛΕ ·ρ·ο1ί!·4 
Ια ίΒ· ΟΟΝΤΚΑΟΤ ογ α· α*τ··4 ίΓ0· ίΐ»· ίο ίΐ»· 

·· *·οί1οα Β·ί···η ίΒ* ΡΑΡΤΣΕ3. 

808ΕΒνυζ ΟΡ ΡΒΧ085 

η··0· ίΒ· ΟΟΝΤΛΑϋΤ ΡΒΧΟΕ Βγ·«»4ο» 0 *η4 υηΐί »«ί·* 
ίοΓβΙη* ρβΓί οί ίΒ· β^ΗΤΚΑΟΤ οπ4·γ ,»οΒ-01«ϋ*β 
3.9. Β·Γ·θί. 

8ΧΤΕ 

Μ·«0· ίΒ»ί ρβΓί οί »0« «04 ίΒ· ·14ίΒ «« 

Ρ Γον14·4 1η ίΒ· 3ΡΕ0ΙΡΧ0ΑΤΖ0Ν3, Β«Α«Ζ»03 *η4 ίΒ· 
ί·Γ0· οί ΟΟΝΤΗΑΟΤ »Β·Γ· ΡΕΚΗΑΝΕΙίΤ «0ΗΚ3 «γ· 

Β«1η* ·χ·οοί«4. 

»Ρ80ΧΡΙ0ΑΤΤ01Ι(3> 

η·βο· ίΒ· ·ρ·ο!ίΙο«ίΙοη οί ίΒ·· «ΟΒΚ 1ηο1«4·4 1η 
ίΒ· ςοίΠΠΑΟΤ βη4 «ηχ ·ο41ί1ο«ί1οη ίΒ«Γ·οί ογ 
« 441 ί Ιοη ίΒητβίο ·β4· οη4·Γ 01β«····30,. 31 «η4 
32. 
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ΤΕΜΡΟΚΛΪΥ 00ΒΚ3 

Μ·βη» βΐΐ ίβπροΓβΓίτ »οτ)ί« οί βν«Γ^ Κίη<ί <ο46·γ 
46&η ΟΟΝΤΗΑΟΤΟΒ'* ΕΟΟΙΡΜΕΝΤ) 4ββ1*ηβ4 βη<1 
οοηβ4Γυο4·4 &χ 46« ΟΟΜΤΒΑΟΤΟΒ, ΓβιχηΐΓβ^ 1η ογ · 
β6οα4 46β βχβεαίΐοη βη6 οοπρίβίΐοη οί 46* 
ΡΕΚΜΑΝΕΝΤ Ν0ΒΧ3 βη<1 46· ΓβπβύχΙη* οί βηχ 0ΕΓΕ0Τ3 
46·γ·1π. 

ΤΕΜΡΟΚΑΒΥ Α00Ε33 Κ0ΑΓ3 

Ληχ *4Γΐρβ οί 1βη<1 ίοΓ 4·αρθΓβΓχ υββ άχιτίηχ 41»· 
βοα»4ρνιο41οη 6χ 46* ΟΟΝΤΒΛΟΤΟΒ 4ο 6βνβ βοο·β* 4ο βηχ 
ρΐβοβ η«·<1·<1 ίθΓ.46· ·χβ<:υ41οη οί 4ΐι· ΚΟΒΕ. 

ΤΕ3Τ3 - 

Μββηβ · 4ΐιβ 4·β4» *ρ·ο1ί1β<3 1η 41»· ΟΟΝΤΒΛΟΤ ογ 
ο46·Γ«1*β Γ·φΐ··4·«1 6χ 46· ΕΝΟΙΜΕΕΒ αη<1·Γ ΟΙβυββ 
36 6βτ®οί *61ο6 βΓβ 4ο 1>· ηβ<1· 6χ 41»β ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΗ. 

ΤΙΜΗ 30ΗΕΌυΕΕ 

Μββη* 41»· ΤΙ»· 3οΚ·6α1β β44β«6·<1 4ο 41ι« ΟΟΝΤΒΛΟΤ. 

*οκχ 

Μββηβ α 11 ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΒ’* ββτνίοβ» βπιί βηρρίΐβ* 4ο 
6· Γβη6βΓ<Μ4 1η βοοοΓίΙβηο· «146 41»β·"00ΝΤΒΑ0Τ. 

ΥΒΙΤΙΝΟ 

Μββηβ βηχ 6βηϊ1-«Γΐ44·η, 4χρβ~«Γΐ44βη ογ ρΓΐη4β<1 
οο«ηοη1οβ41οή. Ιηοίνηϋηϊ 1·44βγ, 4·1·χ, οβΡΙβ, 

ίββοΙαΠβ 4Γβηβηΐ9β1οη ογ ' 1 6ο ο ^ ηο4·β αηύ 
1ηβ4πιο4ίοηβ ,’ ΡββΓίη* 41»· βΐ0ηβ4υΓ· οί β«46θΓί*·£ΐ 
ροΓβοη. 

ΥΛΒΙΑΤΙΟΝ 

Ιπ Γ·1β41οη 4ο 41ιβ ΝΟΗΧ πββπΒ βηχ β»4·Γβ41ση 
4Η·Γ·0ί, »6·46·γ 6χ »βχ οί βπ·η<1®βη4 1 οπίββίοη 
ογ β6<114ΐοη 46·γο4ο, τβ<ιιιβ*4·<1 βηύ/οΓ ο46·γ«1*· 
οα46θΓΐβ·<1 6χ 41ι· ΕΜΡΕΟΥΕΒ, ρυΓ*αβη4 ,4ο ΟΙβαβββ 
50, 51 βηώ 52 6·Γ·οί, 

Ηβαΰΐηζβ 

1.2 Τίιβ Ηββίΐΐπϊΐ βηώ βοΡ-ΗββαίπΒ* οί Οίβυβββ οοη4β!ηβ<3 

ΙιβΓβΙη βΓβ «ββά ίοΓ' οοηνβηίβηοβ βη4 6ββ· οί Γβίβτβηο· 
βη«1 1η ηο «βχ 3βί1ηβ, 11ηΐ4. ογ ύβ·0Γΐ6· 41»· 3οορβ ογ 
1η4βη4 οί' ΟΟΝΤΒΛΟΤ στ βηχ οί 14* ρΓονΙβχοη*. 

Ιη4·ΓρΓ·4β41οη 

1·3 Μογ< 1* ίηροΓ41ηϊ ρβΓβοηβ ογ ρβΓ4ΐ·α β6β11 ' Ιηο1υ<3· Γίπη* 

βηίΐ οοΓροΓβ4Ιοηβ βη4 βηχ οΓίβη!ββ4ΐοη Ηβνΐη* Ιβ^βΐ 
οορβοΐ4χ| * ■ 

31ηϊυΙβΓ βη«1 ΡΙ\ΐΓβ1 

1.4 . ΜοΓ(1β ΐαροΓίχηϊ 4ΐιβ β1ηί»ι1βΓ β 1 *ο Ιπο1«<1· 46β ρΐυτβΐ 

βηά νΐοβ νβΓκβ «Η·γ· 46β οοπ4β*4 ΓβφΐΐΓβ*. 

Νθ41ο·β, 0οηαβη4α, ΑρρΓονβΙ®, 0·Γ4ΐί1οβ4β· βη4 0·4«ππ1ηβ4Ιοηβ 
1·3 Χ1ιβΓ·ν·Γ 1η 41)· ΟΟΝΤΒΛΟΤ ρΓονΙβΙοη 1* αβά· ,ίοΓ 41ι· 

ϊΐνΐη* ογ 1*βυ· οί βηχ ηο41ο·, οοη*βη4» βρρΓονβ!, 
ο·Γ4ΐί!οβ4· ογ ϋ·4θΓΠ)1ηβ41οη 6χ οη· οί 4Ηβ ΡΑΒΤΙΕ5 ογ 
41ι· ΕΝΟΙΝΕΕΗ ογ 4Κ·1γ ΗβρΓ·3βη4β4. , .ν·*, 'ηηΐββ» 

• 041ι·Γ»1β· *ρ·ο1ί1β<1 βοαΐ» ηο41ο·, οοηββη4· βρρΓβνβΙ, 
θ·Γ4ΐί1οβ4· ογ 6·4βΓη1ηβ41οη βΗβΠ 1>· 1η ΉΙΧΤΙΝΟ βπύ 
«ογ6* ■'ηοΐΐίχ", "ς·Γ41ίχ" ογ "(Ιβ^οππχπ·" βΐιβίΐ 4>· 
ςοη·4ηι·<1 αοοοΓάΙηίΙχ. Αηχ βηςίι ^οηβ·η4- βρρΓβνβΙ, 

0·Γ4ΐίΙθ^4· ΟΓ 

(1·4·Γ>ΊΐηβΙ:ίοη βΐιβίΐ ηο4· οπΓβββοηβΜχ Ρ· #1»14Η1)·1<2 ογ 
6·Ιβχ·6 1>χ βηχ ΡΑΒ.ΤΥ. 


ΕηιίηββΓ αηά Εη^ίηββτ'β ΚβρΓββοη4β41ν· 

ΕηκΙηββΓ'β Ου4ΐββ βη<3 Αϋ41»οΓΐ4χ 

*·1 *· ΤΙ»* ΕΝβΙΝΕΕΗ Ιιββ 6··η βρρο!η4·4 ϋχ 4Η· ΕΜΡ10ΥΕΒ 

4ο β<1β1η1β4βΓ ' 41»· ΟΟΝΤΙΙΑΙΓΤ, 4ο βυρβτνίβ· 
οοπ4γο! 41»· βχ·οιι41οη οί 41)· »ΟΒΚ οη ΕΜΡΕΟΥΕΒ'» 
1»·1χβ1ί βη«1 4ο οβΓΓχ οι»4 βηχ, ο41»·γ ' 4ο41ββ 
βρβοΐίΐβί 1η 4Η· ΟΟΝΤΡΑΟΤ ογ βίβΐ^ηβώ 6χ 4Μβ 
ΕΜΡΕΟΥΕΗ <1υΓΐηί 41»β βχ·οα41οι» οί 4ί)β «ΟΗΚ. Τΐίΐβ 
βρρο1η4η·η4.(1ο·β ηο4 βίί·ο4 βηχ οί 41»β ΕΜΡΕΟΥΕΚ'5 
Γΐϊ1»4β αη4·Γ 41ιβ ΟΟΝΤΡΑΟΤ. 

1>. ·. Εχη·ρ4 ββ βχρΓββϋχ *4α4·4 1η 4Κ· ΟΟΝΤΡΑΟΤ, 4Η· 
ΕΝΟΙΝΕΕΚ βΐιβίΐ Ιιβν* ηο βα4ΐ»θΓΐ4χ 4ο Γβΐΐβν· 4Μ· 
ΟΟΝΤΛΑΟΤΟΒ οί βηχ οί 1»ίβ σ61ΐ£β41οη3 οπ4·γ 41»β 
ΟΟΝΤΡΑΟΓ. ’ 

ο. ϋηΐβββ ο41ι·Γ*τ1ββ αρβοΐί 1·4 1η 46· ΟΟΝΤΡΑΟΤ, βηχ 
»ττΐ44·η 1ηβ4ηιο41οη ογ βρρΓον β 1 6χ <;6· ΕΝΟΙΝΕΕΒ 
4ο 46· ΟΟΝΤΡΑΟΤΟΗ «1461η 46· 4·τηβ οί 46β 
ΟΟΚΤΡΑΟΤ »6β11 61η<1 46· ίΟΝΤΡΑΟΤΟΒ βη4 46β 

ΕΜΡΕΟΥΕΒ ββ 4ΉουΒ6 14 6β«1 6··η- 0ΐν^η 6^ 46β 
ΕΜΡΕΟΥΕΒ. Αηχ 

βρρΓονβ 1 4ο·· ηο4 Γβίβββ· 46β ΟΟΝΤΚΑςτΟΒ ίΓοβ 61* 
θθΐ»4Γβο4υβ1 α6ΐΐ0β41ση*. ' 

Βχ»0ΐηβ·Γ'· ΒβρΓ··«η4β41ν· 

2.2 Τ6· ΕΝΟΙΝΕΕΒ' 3 ΗΕΡΒ£3ΕΝΤΑΤΐνΕ *6β1Ι 6β βρρο1η4 β <1 6χ 

βη(1 6· Γ·*ροη*161· 4ο 46· ΕίίδΙΝΕΕΒ, *6β11 6β ίΙο·η4 
1η 46β Εθ?11*6 1βη0\ιβ&· βη4 ·6β11 οβΓΓχ οο4 βόο6 

4«4ίβ· βηιί’βχβΓοί*· *»ιο6 βή46οΓΐ4χ ββ αβχ 6β 4·1β0β4·4 
4ο 61η 6χ ,46·, ΕΝβΙΝΕΕΚ ηηάβτ '3υΙ>-€1 βαββ 2.3. 

Εη0ΐη·βΓ’β Αιι46οΓΐ4χ 4ο Ο«1·0β4ο 

2.3 Τ6· ΕΒβΙΝΕΕΒ ηβχ ίΓΟπ 41ηβ 4ο 41»· 4·1«0β4β > 4ο 46· 
ΕΒσΐΝΕΕΗ‘3 Β5ΡΒΕ3ΕΗΤΑΤΙΥΕ βηχ αί 46· 4υ41ββ βη<1 
βνι46θΓΐ41ββ νβ*4β(1 1η 46β ΕΝΟΙΝΕΕΒ βη<1 6β αβχ β4 βηχ . 
41ηβ τβνοΒβ *ηο6 4·1«0β41οη. Αηχ *υο6 4·1·0β4ΐοη ογ 
Γ·νοοβ41οη *6β11 6β 1η 1 ΝΗΣΤΙΚΟ βη4 β6β11 ηο4 4βΒβ. 

; ·ίίβο4 οη411 β οορχ 46·Γ·οί 6β* 6ββη 4·11ν·Γ·4 4ο 46· 
ΕΜΡΕΟΥΕΒ βπ<1 46· ΟΟΜΤΒΑΟΤΟΒ. 

Αηχ εοιηποη1οη41οη 0ΐν«η 6χ 46· ΕΜΟΐυΕΕΒ’3 
ΗΕΡΒΕ5ΕΝΤΑΤΐνΕ 4ο 46· ΟΟΝΤΒΑΓΓΟΚ 1η βοοοΓΰβηο· «146 
βυο6 6·1·0β41οη »6β11 6βνβ 46· ·βα· βίίβο4 β* 46οο06 
14 6β<1 6··η' {Ινβη 6χ 46· ΕΝΟΓΝΕΕΒ. ζχονίάβά 46β4 βηχ 
ίβΙΙΟΓ· οί 42ι· ΕΝεΐΝΕΕΒ’ 3 ΒΕΡΒΕΕΕΚΤΑ^ΐνΕ 4ο <11*βρρΓον· 
βηχ «ΟΒΚ, οβ4·Γΐβ1 β ογ ΡΕΛΝΤ β6β11 ηο4 ρ^·^ο(11^β ΐη· 
βχι46θΓΐ4χ οί. 46β ΕΝΟΣΝΕΕΒ 4ο (ΙΙββρρΓον· *οο6 ΗΟΒΚ, 
ηβ4·Γΐβ1* ογ ΡΕΑΝΤ βι>^ 4ο ^Ινβ 1ηβ4Γ\ιο41οηβ ίοΓ 46· 
Γβο4ΐίΙοβ41οη 46·Γ·οί. · 1 ■ 

Αα*ΐ0ΐιαβα4 βηά 3α6οοη4Γβο41η0 

Αββΐ0τ»»βη4 οί Οοη4Γβο4 

3.1 Τ6· ΟΟΜΤΒΑΟΤΟΒ β6αΠ ηο4, «146οο4 46· ΡγΙογ «γ!44·π 

οοη*βη4 οί 46· ΕΜΡΕΟΥΕΒ («61ο6 οοη*·η4. 
ηο4«146»4βη41η0 46· ρΓονΙιΐοη* οί 3ο6~01βιιββ 1.5. ,. 

*6β 1 1 6· ·4 46β *ο1« 41βεΓβ41οη οί 46· ΕΜΡΕΟΥΕΗ).. 
β**»0η 46· ΟΟΜΤΚαΟΤ ογ βηχ ρβΓ4 46·Γ·οί, ογ βηχ 
6·η·ίΐ4 ογ 1π4·γο· 4 46·Γ·1η ογ 46·Γ·υη4·Γ. 

3η6οοη4Γβο41π0 

Α.1 Τ6· ΟΟΜΤΒΑΟΤΟΒ ·6β1Ι ηο4 *\ι6οοη4Γβο4 46· »6οΙ· οί 46· 


%ΟΒΚ. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΤΟ) 


5βΙϋ 0ΒΑΚΙΝ03 ο Γ 3ΡΕΟΙΡΙΟΑΤΙΟΝ5 ίο ςοιπρίχ 'ντ!*ρ 
αρρΙΙοαΡΙβ ί,ΑΜ, ,βί Ρΐ3 ονη οα*ί. 


ΤΡβ ΟΟΝΤΕΑΟΤΟΒ 3Ρβ11 ηοί δυΡεαηίΓβοί βηχ ρβτί οί ίΡβ 
ΜΟΒΚ νΙίΡουί ΙΡβ ρτ ί ογ βΓΐίϊβη οοηββηί οί ίΡβ 
ΕΜΡΕΟΥΕΒ. Αηχ βυοΡ εοηΒβηί 3ΡβΙΙ ηοί ΓβΙΙβνβ ·ίΡο 
ΟΟΝΤΚΑΟΤΟΒ ίτοο βηχ ΙΙβΡΙΙίίχ ογ οΡ11?αίΙοη ιιηάβΓ ίΡ'β 
ΟΟΝΤΗΑΟΤ κπιΐ Ρβ. 5Ηβ11 Ρβ ΓββροηβΙΡΙο νίίΡουί βηχ 
Ιΐαΐίβίΐοπ ίορ ίΡβ <ο(ΐρ άβίβυΐίβ οηά ηργίβείβ οί βηχ 
βυΡοορίταείοΓ» 

Ρίβ β£βηί8, ιβτνβπίί ογ νοΓΒηβη, ακ ίυΐΐχ α* 1ί ίΡβχ 
νβτβ ίΡβ αοΐι, άβίβυΐί 3. ογ ηβ?1βςί> οί ί Ρβ 
ΟΟΝΤΒΑςτΟΒ. Ρΐ3 βίβηί£ ββΓνβηί* ογ νοΓΚπιβη. 

ΑββΙϊηιποηί οί 5αΡοσηΐΓβ<:ίοΓ«''οΡ11ϊβί1οπ* 1 

■4.2 Ιη ίΡβ βνβηί οί ο «υΡοοηίΓβείΟΓ Ρβνΐηι υηύβΓίβΧβη 

ίον«Γ<ΐ3 ίΡο ΟΟΝΤΒΛΙΓΤΟΒ Ιο Γββρβοί οί ίΡβ νοΓ* 
βχβουίβά, ογ ίΡβ ίοοϋ». «βίβΓίβΙβ, ΡΙΑΝΤ ογ 3 βΓνΙοο* 

• υρρϋβιΐ ΐί,χ 3υοΡ δυΡοοπίταςί ογ, «η/ οοηίΐηυΐηί 
σΡΙίϊβίΙοη κχΐβηΟΙη; ίοτ α ρβτίοη βχοββύΐπί ίΡβί οί 
ίΡβ ΟυβΓβηίββ Ρ«γΙο< 1 υηάβΓ ίΡβ ΟΟΝΤΒΛΟΤ, ίΡ® 
00ΝΤΗΛ0Τ0Β *ΡβΙ1 βί βηχ ίΐιοβ, βίίβΓ ίΡβ βχρίτβίΐοη οί 
βυοΡ ΡογΙοΟ, α·»ίκη ίο ίΡβ ΕίΙΡΙΟΥΕΒ νΙίΡουί 
ΓΟββΓνβίΙοπ, βί ίΡβ ΗΜΡΙ.ΟΥΕΒ’3 Γβφίββί βη<1 οοβί. Ιί 
«ηχ, ίΡβ Ροηβίΐί ο£ βυοΡ οΡϋκβίΙοπ Γογ ίΡβ αηβχρίτβά 
ύυΓβίΙοη ΙΡβΓβοί. 

Οοηίτβοί ϋοουββηίβ 

ίαηνυαγο 

3.1 β. Τΐϊβ ΟΟΝΤΒΑΟΤ Οοοαββηίβ «Γβ <ΐΓβνη-υρ 1η ίΡβ 

Εη;11αΡ Ιβη^υβ^β βηιΐ λ 11 οοΓΓβ&ροηάβηοβ Ρβίνββη 
ίΡβ ΡΑΒΤΣΕ3 ΤΟ ΤΗΕ 00ΝΤΒΑ0Τ ίΡβίΐ Ρ· 1η ίΡβ 
Εηίϋβΐι Εβη^ρβββ..· 

Ρ, ΤΡο ΕηκΙΙβΡ ϊαηκ^β^β δΡβΠ, ί)β α3ο<1 1η «11,' 
ρΡββοί οί ίΡβ ΥΟΒΚ. ΤΓ&ηβΙαϋυη Ιοίο ΕΓββΙί 
ίβα^υβ^β οί Λοειιββηίβί Ιοα ρΓοίυβΒίΙ Ρχ ίΡο 
ΟΟΝΤΕΛΟΤΟΒ, ίΡαΙΙ Ρβ αοάβ 6/ ΟΟΗΤΒΑΟΤΟΒ ·1ιυη 
πβςβδββΓΥρ ΙηεΙυάΙοΕ ΐ>«ί ηοί 11·Ιίβ<1 ίο «11 
οοηίβοί3 »1ί1ι 5ί«ίβ, 1οο«1 βηι! «οχ οίΙιοΓ 

ΑϋίίιοΓίίΙβ* 

1β» οί ίΐιβ ΟΟΝΤΒΑΟΤ 

5.2 Τΐ’β ΟΟΝΤΚΑΟΤ βίιβίΐ Ιιβ ^ονβΓΟβίΙ &χ «η<1 οοοδίΓνοιΙ ίπ 
αοΰΟΓάααοο »ϊίίι ίίιβ ΟτββΚ 1ΑΚ- 

3.3 Τΐϊβ ΜΟΒΚ ίο &β ρβτίοΓββιΙ 1>χ ΟΟΗΤΒΑΟΤΟΒ οη<1βΓ ίΐιίί 
00ΜΤΒΑ0Τ απίΐ ίίιβ 1β{5«1 Γοΐβίΐοηβ οί ίίιβ ΡΛΒΤΙΕ5 ίο 
Η 3ΐκι11 Ιιγ βονβΓΟβιΙ 6χ ίΐιο ΕΓββν: ίΑΜ. 

Οοορίίβηοβ «Ιίΐι ΕΑΜ 

5.4 ■ ΟΟΜΤΚΑΟΤΟΗ Ιο ρ«ΓίοΓ·1η£ ίίιβ ΜΟΒΚ 31 ιλ 11 οοηρίχ λιιγΙ- 

3Η«11 Γβςαΐτβ βοβρίίβηοο &χ ΐί3* 5«ΙιςοηίΓοο1θΓ3 νΐίϋ 
«11 «ρρΐΐοαϋΐβ ΙΑΜ. 

ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΒ 36λ 11 αοί ί«Ββ βηχ «οίΐοη 1η ίίιβ ηββο οί 
ογ οίΙΐ6Γ»ΐ5β οη 5β1ϊβ1ί οί ΕΜΡΙΟΥΕΚ νΗΙοΙ» «ου1(1 
νΐοΐβίβ «ρρΐ 1ο«1>Ιβ. ΙΑ V, ογ «οχ. ΟονβΓΠΒβηίβΙ ΟγιΙιιγ* 
«η«1 0βθΐ3ΐοη3 40*1 $1ια11 1)β βχοΐαβίνβΐχ αοοοαηί«Μβ 
ίο Γ βηχ 

βιιοΐι' νΐοΐαίΐοη Ρχ Μη3β1ί ( ηί« ρβπσηηαΐ. Κίβ 
3\ιΡοοηίΓ«οίοΓ3 «η«1 ίΐιβϊτ ρβΓ3οηηβ1. Ιί ΟΟΝΤΗαΟΤΟΗ ογ 
ηΐβ ι βϋΐ)αοηίΓβ<:ίθΓ3 ρβΛίΟΓβ «ηχ ρβΓί 'οί νοΚΚ οοηίΓβτχ 
ίο βρρΙΙοαΡΙ* ΖλΜ, βηχ αάιΐΐίίσηαΐ οοιίβ Γββαΐίϊηγ 
ίηβΓβίΓοη 3Ηα11 6· ίοτ ΟΟΝΤΡΑΟΤΟΗ*3 οοοουηί. 

3.3 ΟΟΝΤΗΑΟΤΟΗ >1ιβΠ η«Κβ *υΓβ ί&αί ΠΛΑνίΙΝ03 βη<! 

3ΡΕ0ΙΡΙ0ΑΤΙ0Μ3 ρΓ·ρ«Γβ<1 &χ ΟΟΝΤΛΑΟΤΟΚ ύο ηοί οοηίΐΐοί 
νΐίη αρρΙΙοβΡΙβ ΙΑν Ρβίοτβ ρυτο!ια·1ηί «ςηίρηβηί αη<1 
«βίβτίβΐ* ΟΓ βίβΓίΙηϊ οοπβίΓνιοίΙοη. Ιί ΟΟ.νΤΒΛΟΤΟΒ 
<1 ϊ βοον·Γ3 «ηχ ·υοΠ οοηί 11οί Ηβ 3^*11 ρΓοορίΙχ Γ·ν1»· 


5.6 ΟΟΝΤΡΑΟΤΟΗ 3Λ«11 ϋοίνηά ΕΠΡΕΟΥΕΒ ίΓοη «11 ο 1 « 1 η 3 , 

3«1ί3 ογ ρΓθοββ<11ηϊ8, ,ΡΓουίΗΐ 'βίβίηβί ΕίΐΡΙΟΥΕΗ' «η<1 
*ΜοΙ» «ΓΪ3β ογ οοοογ Ρχ Γβββοη οί βηχ β11β*β<ι 
νΐοΐαίίοη οί «ρρΙΙοαΡΙο Ρχ ΟΟΝΤΡΑΟΤΟΡ ογ Ρ1 ( 

«υΡοοηίτβοίΟΓβ 1η ίΡβ ρβΓίοηηβηο· οί ΜΟΡΚ. ΟΟΝΤΡΑΟΤΟΡ 
ιηβΐΐ Ιηάβηηΐίχ β’η<1 Ρα1<1 ΕΜΡΕΟΥΕΗ Ρ«Γη1βϊ3 ίτοη 

ΗαΡΙΙΙίχ ογ ρβηαΐίχ Ιιηροβού Ρχ Γβ<ντοη οί 3\ιεΡ βΐΐβϊβη 
νΐοΐβίΐοη οί «ρρΙΙοαΡΙο ΕαΜ. 

3.7 ΟΟΝΤΡΑΟΤΟΒ *Ρ«11 ρΓΟπρίΙχ ηοίΐίχ ΕΜΡΕΟΥΕΚ υροη 
£ΐΐ3θονβΓχ οί βηχ ίβΙΙυΓβ οί ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΗ ογ Ρΐ* 
5υΡοοηίΓ«ςίθΓβ ίο οοηρ^ίχ »1ίΡ βηχ οί ίηβ’ Γβααΐτβπιβηίι 
οί ίΡ1« Οίβυβ·. 

ΡτΙοΓίίχ οί ΟοηίΓβοί Ποουββηίβ 

3.3 Τ1ι· 3βνβΓβ1 Ροουοβηί3 ίοΓοΙηϊ ίΡβ ΟΟΝΤΙΙΑΟΤ «γ® ίο Ρβ 

ίβΚβη β3 ουίιιβΠχ βχρίβηβίοτχ οί οηβ βηοίΡβτ, Ρυί 1η 
οβββ οί βηΡίίηΙί Ιβ* ογ <11*οΓβρβηο1β*, ίΡ« ρΓίοΓίίχ οί 
ίΛβ άοοιιαβηί* ίόΓΠΐΙηί ίΡβ ΟΟΓίΤΙΙΑίΓΓ βΡβΙΙ Ρ· β· 
ίοΐίοιτ·: 

1. ΟοηίΓβεί ΛΕΓββοβηί 

2. 3ρβε1β1 Τβπββ «η<3 Οοηιΐΐίίοηβ 

3. Οβηβτβΐ Τβηηβ βη«1 Οοη(11ί1οηβ οί Οοηίτβοί 

4. (ΤοηίΓβοϊ Ργ1ο· ΒΓβ«1ί(1οΐτη 

3. 3οορβ οί ΜογΚ 

6. 3ρβο1ί1οβί1οηι 4 ΟΓβ^Ιηββ 

7. Τΐαβ ΒοΡβά^Ι· 

3. υηΐί Κβίβ* 

Ιη εβββ ίΡβί βνβη ίΚβη αηΡΙ^ιΙίίββ Γβηβΐη, ίΡβη ίΚβ 
>αο· βΡαΠ Ρβ . βχρ1«1ηβ<1 Ρχ ίΡβ ΕΝΟΙΝΕΕΕ ί*Ηο «ΡαΙΙ 
ίΡβΓβοροη ϊΐνβ ίο ΟΟΝΤΚαΟΤΟΗ ΙηιίΓΧίοίΙοηβ ίΡβτβοη. ΤΡβ 
' ΟΟΝΤΗΑΟΤΟΗ 13 οΡΙ Ι^βΡ ίο ίο 11 ον ίΡβ 8β1<1 1η3ίηιεί1οη 
νΐίΡοαί ρΓβ^ικΙΙοΙηγ Ρ1* ΓίγΡίβ ίο Γ^βήτί ίο ίΡβ 
Ώίβριιί#! ίβίίΐβοβηΐ ΡτοοβΡίΓο*. 

3.9 Α11 ίΡβ «Ρονο (Ιαοοαβηίβ ίοηβ «η Ιηίββταί ρβτί οί ίΡβ 
ΟΟΚΤΚΑΦΤ, βη<1 «Γβ 1ηίβης1·<1 ίο Ρβ οοηρ ΙβηβηίβΓχ ίο οηβ 
βηοίΡβΓ. Αηχ νοΓ* ογ -ββΓνΙεβ Γβη\ιΐΓβ<1 Ρχ οηβ βίηίΐβ 

■ ^οευββηί 3Ρ«11 Ρβ βχβο«ίβ<3 ίο ίΡβ 3βπβ βχίβηί βπ<1 
ρυΓΡΟΒβ β» ίΡουϊΡ ΓβςυίΓβά Ρχ «11 <3οουπβηί*, βνβη 
ίΡουΐΚ βυοΡ ΓβφΐΐΓβαβηί3 «Γβ ηοί Γβρββίβ<1 ϊπ αηχ οί 
ίΡβ οίΗβτ άοουαιβηίκ. ΓΡβ αΐ »ρ 1 βοβωβηί. «{Μίΐΐοη. ογ 
οηίιιΐοη οί α νοτύ, ββηίβηοβ, ογ οΡβταοίβΓ βΡαΙΙ ηοί 
οΡβηγβ ίΡβ Ιηίβηί οί αηχ (Ιοοοηβηί (3) ίτοο ίΡβί 
1η<11εαίβ(1 Ρχ α ΓβαβοηαΡΙβ ΙηίβτρΓβίαί Ιοη οί ίΡβ 
ΕΟίΓΠΙΑΟΤ'ίοουιηβηί 3 «3 « νΡοΙβ. 

3.10 Αηχ αοίΐοη, βοίίνΐίχ ογ ορβτβίΐοη οί ΟΟΝΤΕΙΛΟΤΟΒ Ηβ3 
ίο Ρβ Ιη οοηίοπηίίχ νΙίΡ ίΡβ Γβ^υΐΓβηβηίί οί ίΡβ 
ΟΟΝΤΙΙΑΟΤ, βνβη Ιί ηοί 3ο βρβοΐίΐοβίΐχ 3ίβίβ<1 ίη ίΡβ 
ΟΟΝΤΒΛΟΤ, Ριιί ηβοθΐιβτχ ίοτ ίΡβ οοπτρίβίΐοη οί ίΡβ 
ΜΟΒΚ νΙίΡΙη ίΡβ βοορβ οί ίΗβ ΟΟΝΤΒΑΟΤ. 

3.11 ΑίίβΓ ίΡβ 3ΐίηίηϊ οί ίΡβ ΟΟΝΤΚαΟΤ. ηο οίΡβτ ίβχί. 

άοουιηβηίβ ογ <1βίβ βχΐβίΐη» ργϊογ ίΡβΓβίο, βχοβρί «3 
Ρβτβΐη 3ρβο1ί1β<1. *Ρβ11 Ρβνβ βηχ-',ίοΓΟβ ογ βίίβοί 

. νΡβί3οβνβΓ, ογ ηβχ, 1η βηχ νβχ »Ρβί3θβνβΓ, Ρβ ίβΚβη 
Ιηίο οοηβΙϋβΓβίίοη 1η ίΡβ ΙηίβΓρτβίάίΙοΛ ίΡβ ίβτββ 
βη<1 οοηίίίΙοηβ οί ίΡβ 00ΝΤΒΑ0Τ, 

0ιιαίο<1χ αη<1 3υρρ1χ οί Οτανίη^β βη<1 Οοουοβηίδ 

6.1 ΤΡβ 0ΒΑΜΙΝΟ3 ιΡβΙΙ Γβηαίη 1η ίΡβ »ο1« ο\ΐ5ίο<1ν οί ίΡβ 

ΕΝΟΙ^ΕΕΒ, Ρυί οηβ ίτβη»ϊ>βΓβηοχ βηΰ ίνο οορίβ* ίΡβτβοί 
Ρβΐΐ Ρβ ρΓονΐ£ΐβί1 ίο ίΡβ ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΗ ίτββ οί «ΗβΓί®. 
Ρβ ΟΟΝΤΗΑΟΤΟΒ $Ρβ11 ΓπβΑβ βί ΡΙβ ονη· ςοβί βηχ ίυΓίΡβτ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


ίΗβ βυχίβΗΙΙΐίγ βπ<1 βώβ^υβογ οί ίΗβί <ίβ3ΐϊη. ΤΗβ 
ΕΝΟΙΝΕΕΗ βΗβΙΙ ϊίν» Ηίί. αρρΓονα! ογ οοηιηβηίβ 
«ΐίΗχη ίουτίββη ^1*) 0ΑΥ3 ίτοη ίΗ* ' δβίβ οί 
9ΐιΗαΐ53ΐοη. 


οορ ί β 5 Γβςυΐρβώ Ηγ Μη. ϋη]β$5 1ί ΐϊ βίτίοίΐγ 
ηβοβίίβτγ ίοτ ίΗβ ρυτροδβδ οί ίηβ ΟΟΝΓΚΑΟΤ. ίΗ· 
0ΒΑΚΙΝ03, δΡΕείΓΙΟΑΤΙΟΧδ βηΗ ΟίΗβΓ ιΐοουπβηΐδ ρΓΟνϋβά 
Ηγ. ίΗβ ΕΙΊΡΕύΥΕΗ ογ ίΗβ ΕΧΟΙΝΓΕΒ ϊΗαΠ ηοί, βΙίΗουί ίΗβ 
•τΐίίβη οοηδβηί οί ίΗβ ΕΝ62ΝΕΕΒ· ' Ηβ \ΐδβ<1 ογ 
οοηηνιηίΡΛ^β«1 ίο β ίΗΙτεΙ ρβτίγ Ηγ ίΗβ ΟΟΝΤΗΑΟΤΟΒ. 

ΤΗβ £ΟΝΓΚΑ(ΓΤΟΗ & η β 11 ΒίχρρΙγ ίτεβ οί οΗβΓ&β (ο ίΗβ 
ΕΝΟΙΝΕΕΗ 1»ο (2} ίΓΑηβρβΓβηοχββ Ληά *ίχ (6) εορίβε οί 
βΠ ββ-Η\ι1Ιί 0&ΑΝΤ.Υ63. Α11 οίΗβΓ ΕΗΑΝΙΝΟδ', βαΗηϊίίβΗ 
Ηγ ίΗβ (ΓΟΝΤΗΑΟΤΟΒ ίο ίΗβ ΕΝβΙΝΕΕΚ «ογ βρρΓονβ! 1η 
»εεοΓ<1βηεβ·»1ίΗ ίΗβ ΟΟΝΤΚΑΟΤ, βΗβΙΙ Ηβ βυρρΙΙοςΙ ίη οηβ 
(I) ίΓβπ*ρβΓβηεγ βη<1 ίνο (2) εορχβί. 

Οοευοοπΐ* ίο Ηο Κβρί Ηγ ίΗβ (ΓΟΝΤΡΛΟΤΟΚ 

4.2 Οηβ εοργ οί α 11 ΠΒΑΜΙΝ03. ίΗβΙΙ Ηβ >.βρί Ηγ ίΗβ 
ΟΟΝΠΙΑΟΤΟΚ Ιη α 11 ρίβεβ* «Ηβτ# «ΟΛΚ 1» ίη ρΓ0»Γβ39 
βηά ίΗβ δβιηβ ιΗβΠ βί &11 * ίΐηββ Η« βνβίΙβΗΙβ ίοτ 
Ιηβρβοίΐοπ βη<1 υββ Ηγ ίΗβ ΕΝ6ΓΝΕΕΗ βηΗ Ηγ βπγ οίΗβτ 
ρβΓ3οη β\ιί ΗθΓχ'3β<1 Ηγ ■ ίΗβ ΕΝΟΙΝΕΕΒ 1η νκίΤΙΝΟ. 
ΟΟΝΤΗΑΟΤΟΒ 3Ηβ1;1 

α1*ο πβΐιβ βνβίΙβΗΙβ 1η 9Αηο »«γ βΐΐ η'βεβΒββΓγ 
5ΡΕ0ΙΓΙ0ΑΤΙ0Ν3 βηά οίΗβΓ δοειιηβηίί βϊ Γβί«ΓΓβ<1 Ιο ίη 
' 3υΗ-<Γίβ\ι*β 6. I. βΗονβ. 

Νοίίεβ ίοΓ ίχίΓίΗβτ Ιοβίτυεΐΐοηβ 

6.3 ΤΗβ ΟΟΝΤΚΑΟΤΟΚ βΗβΙΐ'ίΙνβ ηοίΐεβ ίο ίηβ ΕΝΟΙΝΕΕΚ, »1ίΗ 
η εοργ ίο ίΗβ ΕΜΡΕΟΥΕΚ, βΗβηβνβΓ ρίβηιχιη* ογ βχβευίΐοη 

, , οί ίΗβ ΝΟΡΚ 19 11 Χ.01 ίο Ηβ άβίβγβά ογ <1ΐ9Γαρίβ<1 

ιιηΙβΒ» βηγ ίιΐΓίΗβΓ ϋΚΛΝΙΝΟ ογ ΙηΒίηιοίΐοη 1β ΙββυβΗ Ηγ 
ίΗβ ΕΝΟΙΝΞΕΒ *χίΜη β ρβΓΧοά οί 'ί*βηίγ (20) 0ΑΥ3 ίΓοη 
ίΗβ Γβοβίρί οί *\»βϊι ηοίίοβ. ΤΛβ ηοΐΐοβ *1ΐ4ΐ1 Ιηοΐυείβ 
{3βΐ4ΐΐ3 οί ίίιβ ΟΚΑ^ΙΝΟ ογ ΙηΒίΓυοίΙοη ΓβςαίΓβ<1 ,Λπδ οί 
·*ίΐ3τ Αίΐά νΐιβη^ 1ί I* ΓβουίΓθ<3 βηά οί &ηγ ά*1αγ ογ 
άίδΓυρίϊοη Ιίλβίγ ίο ϊιβ ϊΐιίίβτοίΐ Ιί 1ί 13 Ιβίβ. 

ΟβΙβ/9 οί ϋΗΑ»ΙΝβ3 

6.4 II. 1>/ Γβββοη οί αηγ ίβ11«Γβ ογ ΙηβΙιΙΙΙί/ οί ί&· 

. ΕΝΟΙΝΕΕΚ ίο 1κ*νίβ, «Ιίΐιΐη ί&β ίΐηβ 5ρβο1ί1β«1 β&ονβ. 

βπχ 0ΒΑΧΙΝ6 ογ Ιηβίηιαίίοη ίοτ »Η1ο1ϊ ηοίϊοβ ίιβ* 1)ββη 
*1νβη ίίιβ ΟΟΝΤΕΑΟΤΟΗ ίη ΛίΟΟΓίΙβηο· «Ιίΐϊ 3υΙ)“€Ιβνι«· 
• 6.3. ίϊιβ ΟΟΝΤΕΑΟΤΟΕ δαίίβΓβ 301®^. ίίιβ ρΓον1$1οη3 οί 

3υϊ>-01βυ9·9 31.1 βη3 31.2 ΗβΓβ&β 1ο«τ 3ή®11 βρρίχ. 

ΡβΙΙοΓβ ΟοηίΓβΰίοΓ ίο δυίηΐί 0Γα·1η(ΐ 

6.3 Τίιβ ρτονίβάοη* οί. 5υ&—Οίβιυβ δ.<» ΠβΓββίονβ <1ο ηοί 

βρρίγ ίαϋυΓβ ^γ 1ηβί>111ίγ οί'ίΗβ ΕΝΟΙΧΕΕΚ ίο 

ΐ39νιβ βηγ ΌΕΑνίΙΝίϊβ ογ ΙηιίΓΐΐοίΙοη» 19 οβ\ΐ3β(1 βνβη ίη 
ρβτί Ργ ί)ιβ ίοΐΐυτβ οί ίϊιβ ΟΟΝΤΕΑΟΤΟΚ ίο βαίίΐηΐί 
0ΒΑΜΙΝ03. 3ΡΕΟΙΡΙΟΑΤΙΟΗ3 ΟΓ οίΗβΓ 4οειιηβηί3 βΗϊοίι Ηβ 
13 Γβ<;υΐΓβ£ΐ ίο .3«&η1ί «η«1·Γ ίίιβ ΟΟΝΤΚΑΟΤ. 

ΟοηίΓβοίοΓ’β ΡΓανΙη^Β ίοΓ Οβίβοίβ 

7.1 · Τΐιβ ΕΟΝΤΡΑΓΓΟΕ βίιβίΐ ίβ Γβ9ροη*ίΙϊ1β ίοΓ ρΓοδνιοΙηί βηγ 

0ΚΑΜΙΝ03 βηί/ΟΓ- 3ΡΕΟΙΕΙΟΑΤΙΟΝ3 Γβς\ιίΓβ<1 ίοΓ Γβηβίΐγΐηϊ 
οί βηγ ΟΕΚΕΟΤ5 1η ίΗ· «ΟΚΚ. 3υοΚ ρηΑΜΖΝ33 βη<ί/θΓ 
3ΡΕΟΙΠ0ΑΤΙΟΝ3 ιΐΐοΐΐ Γβοβίνβ ίίιβ ΕΝΟΙΝΕΕΗ’ 3 βρρΓονβΙ 
1)βίθΓβ ίΗβ ΕΟΝΤΗΑΟΤΟΚ ρΓοεββ(ΐ3, »1ίΗ ί^β Γβββ<1γ1ηϊ οί 
ίΗβ 0ΕΡΕ0Τ5. 

ΡβΓαβηβηί ^ογΚβ Οββΐ3ριο<1 ΟοηίτβοίοΓ 

712 *Π>βΓβ ίίιβ ΌΟΝΤΡΛΟΤ βχρΓβΒϊΙ/ ρΓονίίίββ ίΐιβί ρβτί οί ίίιβ 

ΡΕΛΜΑΝΕΝΤ 'Λ0ΒΚ3 »Ηα 1 1 ϊ>« ϋβ*1ίηβ<1 ίίιβ ΕΟΝΤΗΑΟΤΟΚ, 

• Ηβ 9 Ηβ 11 9θ&ηΙί ίο ίίιβ ΕΜΟΙΝΕΕΒ Γογ βρρΓονβ! : 

β. 9ϋθ1ι 0ΚΑΜΙΝ03. 3ΡΕΕΙΡΙ0ΑΤΙΟΝ3. εΛΐθ\ιΙβίΙοπ» βηώ 
οϊίιβΓ ΙηίοτηαίΙυη υ3»ηϊ ί^β 3β«β Λίβη«1βΓ£ΐ8. β3 
β^βΐΐ ΐίβ ηβορηββ/·/ ίο· 9Λί ΐ·»ί>* ΊΗβ ΕΑ6Γ^Ε23 β.β ίο 


ορβΓβίΙοη αηϋ ηβΐηίβηαηοβ ηβηυΒί· 1η ϋβίοΐΐ ίο 
βηο51β ίΗβ ΣΜΡΙ.ΟΥΕΚ ' ίο ·, ορβΓβίβ,' ηαΐηίαΐη· 
(31βηβηί1β. ΓββΒΒβηίΙί ®η<3 β<1,3υ3ί ίΗβ ΡΕΛΜΑΝΕ3Τ 
Μ0ΒΧ3 ΐηοοΓροΓβίΙπ^ ϊΗβΐ «Ιββϊίη. 

ΠββροηβίΗΐ 1 Ιίγ υηβίίβοίβΐ] Ηγ ΑρρΓονβΙ 

7.3 Αρρτον®! Ηγ ίΗβ ΕΝΟΙΝΕΕΡ, ΐη βεςοΓάΛπεβ ν»1ίΗ 3αΗ-> 

ΟΙαυββ 7.1 αη<1 7.2. 9Ηα11 ηοί Γβΐΐβνβ ίΗβ ΟΟΝΤβΑΟΤΟΕ 
οί «πγ οί Ηΐι Γββροη9ΐΗ11Ιίχββ υηάβΓ ίΗβ ΟΟΝΤΕΑΟΤ. 

ΟβηβΓβΙ ΟΗΙΙκ&ίΐοηβ 

ΟοηίΓβοίοΓ’β ΟΗΙΙββίΙοη* · 

8.1 ΤΗβ ΟΟΝΤΡΑΟΤΟΕ βΗβΙΙι »τ11Η· άχια ΟβΓβ ®η<1 ά111?βπο· βη<1 

«τΙίΗΙη ίΗβ ίΐηβ βοΗβ<1«1β, «Ιββίβη (ίο ίΗβ βχίβηί 
ΡΓΟνΙΰβά ίοΓ Ηγ ίΗβ ΟΟΝΠΙΑΟΤ), βχβουίβ βη<1 .'βοηρίβίβ 
ίΗβ νίΟΙΙΚ βηύ Γβηβ<ίγ βηγ 0ΕΡΕ0Τ5 ίΗβΓβχη Ιη βοεοηίβηοβ 
βίίΗ ίΗβ ρτονΐ91 οιι9 . οί ίΗβ ΟΟΝΤΗΑΟΤ βη<1, βοο4 
βη*1ηββΓΐηί ρΓβείίοβ. ΤΗβ ΕΟΝΤΚΑΟΤΟΗ βΗαΙΙ ρΓον1<1β ®11 
ΒυρβΓίηίβηδβηεβ. ΙβΗουτ, ηβίβΓίβΙί, ΡυΐΝΤ. 

ΟΟΝΤΡΑΟΤΟΚ'β ΕρυΐΡΜΕΝΤ Αη(1 δΐΐ οίΗβΓ ίΗ1η?». βΗβίΗδΓ 
οί Α ίβηρΟΓΑΓγ ΟΓ ρβΓηΑηβΠί ηοίΐΙΓΑ ι . ΓβφχίΓβίΙ 1η Αηώ 
ίΟΓ βυοΗ <1β3ΐ2η, βχβουίΐοη, οοηρίβίΐοη βη<1 Γβηβ<1γ1η{ 
οί Αηγ 0ΕΡΕ0Τ5, 90 ί αγ α* ίΗβ πβοβΒΒΐίγ ($χ ρτονυΐηί 
ίΗβ 9βηβ "ίβ 9ρβο1ί1β(3 ίη ογ Ιβ ίαίβΓίββ ίτοη ίΗβ 
ΟΟΝΤΗΑΟτ. 

ΟρβΓβίίοΟΒ Αηά ΜβίΗο^β οί ΟοηΒίπιοίΙοα 

8.2 ΤΗβ ΕΟΝΤΒΑΟΤΟΗ βΗβΙ1 ίβΚβ ίυΐΐ ΓββροήβΙΗί1ϊίγ ίοΓ ίΗβ 

β<3β<ιιιβογ, 3ίΑΗ111ίγ Αΐν3 ϊβίβίγ οί β11 ορβΓείΙοηβ οπ<3 
ηβίΗοςΙβ οί οοηΒίΓυοίίοπ βοοοΓδΙη* ίο 5ΡΕΕΣΡΙΟΑΤΙΟΝ3, 
ίοο<1 βηΕίηββΓίη^ ρΓβοίΙοβ ηη<1 ίΗβ θΓββ)ς ΕΑΝ. ΡΓον1<ΐβΰ 
ίΗβί ίΗβ ΟΟΝΤΚΑΟΤΟΕ δΗβΠ ηοί Ηβ ΓββροηβΙΗΙβ (βχοβρί 
Α9 β ίβίβ<1 ΗβΓβΙηυηίβΓ ογ αβ πβγ Ηβ οίΗβΓβΙββ βϊΓββ<1) 
ί ο γ ίΗβ <1ββ1ίη ογ 3ΡΕ0ΓΡΙ0ΑΤΙ0Ν3 οί ΡΕΚΜΑΝΕΝΤ Ν0ΚΚ3 
ηοί ρΓβρβΓβά Ηγ ΟΟΝΤΕΑΟΤΟΗ. ΝΗβτβ ίΗβ ΟΟΝΤΤΙΑΟΤ 

βχρΓβ39ΐγ ρΓονΙ(3β5 ίΗβί ρβΓί οί ίΗβ ΡΕΚ.ΊΑΝΕΧΤ Ν0ΛΚ3 
9 Ηα 11 Ηβ (3β»1ίηβ(1 Ηγ ίΗβ ΟΟΝΤΡΑΟΤΟΗ, Ηβ βΗβΠ Ηβ ίαΐΐγ 
ΓββροηβχΗΐβ ίοτ . ίΗβί ρβτί οί ιαοΗ Νοτίςβ· 

ηοίβΙίΗιΐβηάΙηβ βηγ βρρΓονβΓΗγ ίΗβ ΕΝΟΙΝΕΕΕ. 

ΟοηίΓΑΟίΟΓ'β ΡβΓίΟΓβΑΧΙΟβ 

9.1 ΟΟΝΤΒΛΟΤΟ* 3ίβίβ9 ίΗβί: 

Ηβ Ηαβ ίΗβ Κηον*-Ησ*. βχρβΓίβηοβ απχΙ εβρΑΗΙΙΙίγ 
ίο ρβΓίοΓη «11 βοΓχι,. ρτονίύβ α 11 ββτνίοββ ,βη<1 
βυρρίγ βΐΐ γπα ί ογ ίβ 13 1 ΡΕΑΝΤ βη<1 β<7υ1ρηβηί α· 
ΠβεβΙΒΑΓγ ίο χαίΙβίβοίΟΓΐ 1γ ηββί ίΗβ γ βςυλτβηβηί 3 
οί ίΗβ ΜΟΚΧ, 1η βεοοηίΑηοβ «ΙίΗ ίΗβ ^^Ν'Π1Α^Τ. 

Ηβ Ηβ3 ββοιίΓβά β 3υίί1ε1βηί ηυηΗβΓ οί εοαρβίβηί 
Ηοηβ οίίΐοβ βη^ΙηββΓβ. £ 1 ο 1 <3 βηκχηββΓ3« 

3υρβΓνΐ9θΓ3, ίοΓβηβη βη<1 οίΗβΓ ρβΓβοηηβΙ ίο 

ρβΓίοτη ίΗβ ΝΟΚΧ βΙίΗΙη ΙΗβ ΤΙΜΕ 30ΗΕϋΙΓ1.Ε βη<1 ίη 
ΑΟΟΟΓίΙβηοβ »ΙίΗ ίΗβ ΓβςνχΧΓβηβηί»· οί ΟΟΝΤΙΙΑΟΤ βη<1 
200(1 βπϊΙηβιβΓίηί ρΓβοτΙοβ. 

Ηβ 3 Ηα 1Ι ρτονίϋβ λ ϊαίίΐοίβηί ηυαΗβΓ οί·3ΐιΙΙΙρδ 
βπ«1 υηδίί ί 116<1 ΙαΗορ, ίβοΠηΙεί αοϊ , οϊίΐοβ 

Ρ«Γ9Ο0ηβ I , ϊβίβίγ ΟΠδ 3β011Γΐί/ ρβΓβοπηβΙ Α9 
« β 11 Α 5 Ο Ο □ 3 ί ΓI! ί ί ΪΟΑ ίθθ1ϊ, ΙΐίΠΙίΙβΒ 8«ρρ11«Β 
ΑΜ/ί βί|«ΐρΒβηί* ίββρΟΓΑΓΥ 5ίΓΙΧ6ΐ«1Γβ5 βαιΐ 
ίαβχΐΐϋβϊ βηΟ ίΓβηβροΓίβίίοϋ, Ιηο I υι!1:»Ε 
• ίΙΗοηί ΙίηϊίβΙΐοΓ. Ηβιιΐΐηβ, . νιηΐοβίΐΐηβ ■»»*! 
Ηαη(11χι·β ίο, ηί »ηδ (γοβ ίΗβ 31ΤΕ βηΛ βηγ οΙΗογ 

ρ I ββ β5 Α 5 ηβΟββ3ΑΓΧ ίΟ 3 Α ί Ιβ ί Λί ίοΗ 1Υ Βββί ίΗ<1 
ιβςυΐΓββαηίβ οί ίΗβ ΪΟΚΚ. 
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Η« »ΠΙ· α 130 ρβτβΙΧ ΕΗΟΙΝΕΣδ’ 3 βηά ΕΗΡΙΟΥΕΒ'β 
βεεβ33 Χο ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΒ,' 5 Χβεώηίο&Ι ύοεααααΧβϋοα 
ρβΓίΑΐηίπί Ιο ΪΟΕΚ, 1ί ΓοςυβχΧβΛ. 

ΡαΓΧώβΓβοτβ ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΒ εοαίΐτη* ΙώβΧ, ίιι εακβ 
IX 13 ηβεβίΧΑΓγ, Ιιβ ώββ Χώβ εαρβώΐ 1 ί 1γ Ιο 
Ιπετεακκ Ιώβ ρβΓδοηηβΙ αι« 1' ρΐ|ΐιί μοοΜ 
ΑεεοΓά1η£ΐγ· 1η οτίβΓ Ίο εορβ »1 ΙΗ <1βΙβγ5 ογ · 
|»«<ιΒ*.ο{ «ογΒ ΑϋΓΐώυΧβώΙβ Ιο ΟΟΗΤΒΛΓΓΟΒ ογ «1«ι«· 

Ιο 4 νΑΒΙΑΤΙΟΝ. 

9.2 ΟοπΙγοοΧογ* 3 ΙΙβώΙΙΙΧγ 

ΟΟΝΤΒΛΟΤΟΒ 1ϊ Ιΐβώΐβ. ί 

α. Το»αγ(13 Χώίτά ρΑΓίΙβί ,* ΕΜΡίΟΥΕΒ* % ρβΓβοηΐιβΙ Αηα 
ΟΟΗΤΒΑΟΤΟΒ ’ » Αηΐ IX* 3αώ-εοηΧΓ αοΧογ» * ρβΓβοηηοΙ 
Γογ άΑΒ38β3 1η βθηβΓΑΐ < βνβη Χώοκβ βώΐεώ λγη 
ηοΐ εονβτβα ώγ Χώβ ρΓονΙιΙοπχ οί Χώβ ηοτβ,ιΐ 
ΙηκίΐΓβίί'ε^ ρόΐ’ίείβδ ) ίηε 1 (Ιαοη(,'<:$ Ιο 

ρτοροΓίγ, ώοιίΐΐγ Ιη^αΓίββ Ιο αιιιΙ/ογ <ΐαβ1ώ οί 
αηγ ρβτδοη ύηβ Ιο ογ 1η βηγ ββηηοτ εσηηοεΧβά 
»1Χώ ογ ΑΓίβΙηβ ο«Χ οί Χώβ ρβΓίοΓΒβηεβ οί Χώο 
ΟΟΝΤΒΑΟΤ ώγ Χώβ ΟΟΜΤΒΑΟΤΟΒ. 

6. Γο«αγ(] 5 Χώβ ΕΜΡΕΟΥΕΒ ίοτ. α 11 «ΙΐΓβεΧ 4β·Δ£αβ 
(«ΙΧώουΧ ρΓβ_|υ<ϋεβ Ιο Χώβ βχείιιχίοη οί 
εοηββςιιβηΧΙβΙ αοιΙ ΙηάΐΓβεΧ άαηβχοβ λκ ρβΓ 

ο 1 οιΐ3β 62.1 1 ΙιβΓβοί) οηά/οΓ εοχΧβ χιίχίαΐηβά ώγ 
Ιώβ ΕΜΡώΟΥΕΒ ώβεαιιβε οί ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΒ'3 ίβΙΙιίΓο Ιο 
■ββΧ ίί5 εοηΧΓΑεΧυβΙ οώΙΐββΧϊοηδ. 

ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΒ’* ονβΓβΙΙ ΙΙβώΙΙΙΧγ αηΛ«Γ Χώΐβ 
ρβΓβ£Γβρώ 9.22>, Ιηεΐαάΐηβ εοηΐΓβεΧιίαΙ ΡΕΗΑ1ΤΙΕ3 
1 β Ιΐηϋβά Ιο 30Χ οί Χώβ ΧοΧαΙ βκεβίαίβά 
(ΓΟΝΤΒΛΟΤ ΡΒΙΟΕ. 

ο. ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΒ'3 ΗβώΙΙΙΧγ ιιηιΙβΓ είβυββδ 20.2 αιιεΙ 
. . 36.3 ΙιβΓβοί 15 ηοΧ 1ηε1««1β<1 Ιη ΙΙιβ βώονβ ΙίβΐΧ 

αί ςΟΗΤΒΑΟΤΟΒ'δ ΙΐΔώΙΙΙΧγ, ώβΐη* ·Κ!κ·α1 * ' 

11«1ΧαΧϊοπ. 



10.1.1 Τώβ ΧοΧβΙ βηοιιηΧ οί ΟΟΜΤΒΑΟΤ ΡΒΙΟΕ αα Λ^ΓεεΟ βι«Ι 
δΐβίβιΐ 1η Χώα ΟοβΧγαοΧ Α 2 ΓββββηΧ 1ί Ιώβ 00ΝΤΒΑ0Τ 
ΓΒΙΟΕ Ιο ώβ ραϊιΙ ώγ Χώβ ΕΗΡίΟΥΕΒ Ιο Ιώβ ΟΟΚΤΒΑΟΤΟΒ 
05 ά Ευηρ 5αβ /ογ «εεοβρί ί,δώΐηβ Χώβ βεορο ο 1 ΗΟ£Κ 
'ΐηιΐ αΙΙ 4νΐ3 ο61 α» . ιβϊ ίοΠίι υηιΙβΓ. ΐΐι ί.-τ> 

ΟΟΝΤΒ^Ο^. , 

Τΐιβ ΟΟΗΤΒΑΟΤ ΡΚΙΟΕ 1* ίίπι αο 6 ηοΐ 3υ6^α^1 Ιο-αο/ β»θΑΐό11οη ίοΓ 
ϋβ βΐισίβ ίΙνίΓΑ’ίΙοη οί ί±β ΟΟΙΓΓΕΑΠ", βχοβρί οηΐν α* ρΓονίιΙβί Ιο 
ρΑΓΑ. 1.2 ίοτ Ιάα ΟτίοΙίΐΒΑβ φ0Γΐ1οα οί 11. Ηο οτ±ογ «αοαΙαΙΙοπ Γογ 
αηχ ΓβΑίοη νΙίΑΐχοβνβΓ ίι Αΐΐονβά ηοΐ βνβη ϊτχ Λρρίΐεαΐΐοπ οί Ιύβ 
ρΓονίϊΙοΜ οί Αχ-ΐΐοΐβ 3ΘΘ οί ΟΓββΚ ΟΙνίΙ 0ο6β, Ιώβ 00ΝΤΗΑ(ΓΓ03 
ώονίηχ 2 \ιβΓβη 1 ββ <1 Ιώβ ΑΟονίΓβοχ οί Ιώχ ρτίεβ ΟΑίουΙβΙΙοηχ, 1η 
βεοοηΐ&ηοβ »11ώ λτΐΐοΐβ 696 οί Ιώβ ΟΓββΒ ΟΙνΙΙ.Οοάβ. δπ 6 «βίνΐηί 
βχρΓβ*»1>> &η6 οητβχβι-νβιΐΐχ βΐΐ οΙώβΓ τίβώ^χ αηίβρ ΙαΚ, ργουΙαΙομ 
βίε., εοηεβι-ηΐπκ βχεβίβΐΐοη αί ΐώβ ΟΟΜΤΒΑΟΤ ΡΒΙΟΕ (οΙώβΓ ίώβη ΐώβ 
οηβ 3ΐ1ρο1βίβ<1 1η ραγα. 1.2 ΙιβΓβΙηώβΙο»), βοΓβονβΓ ιΐηεβ Ιώβ ΗΟΒΧ 
ώΔΐ ώββη ΔβΑπΙβά οη ΐώβ ΙμχΙχ οί ΟΟΜΤΒΑΟΤΟΒ'χ ίηΔΓΑη^ββ<1, βΧΑεΙ 
ώνκΙ^βΙ/βχΙίηΑίΙοηχ. 

Τώβ ΟΟΝΤΒαΟΤΟΒ βχρτβχχΐγ χΐβίβι ΟιδΙ <±β ΡΟΗΕΙΟΙ ΟΛΒΕίΟΥ ροΓίίοη 
οί Ιώβ ΟΟΝΤΒΑΟΤ ΡΒΙΟΕ χώβΐΐ ΓβηβΙη ΪΙγβ ίΟΓ Ιώβ βώοΐβ 6νΐΓΑΐ1οη·οί 
Ιώβ ΟΟΝΤΒαΓΓ Αηί Ιώβώ ^ώβ βχεοΐΑίΙοη οί Ιώβ Οτοεώοοβ ροΓίΙοα οί 
001ΓΠΙΑΕΤ ΡΒΙΟΕ. Α5 ρΓον!6β<1 1η ρβΓΑ. 1.2, εοηχίΐΐυΐβχ 
ΟΟΝΤΒΑΕΤΟΒ'χ ίηΐΐ εοηρβηχβίΐοη Γογ βηχ ΙηεΓββχβ 1η Ιώβ ςοχ% οί 
οβΐβΓίΔΐχ, βφΐΐραβοΐ, χβΓνΙεβχ, χβίβτίβχ, ρβ1ά-<αρ ίίεβηεβ'χ ίββχ 
απ 6 Αηχ ΟΙώβΓ εοβΐχ. Γογ Αεεοηρίΐχώΐηκ Ιώβ 5Ε0ΡΕ ΟΓ ΜΟΚΧ βηι3 Γογ 
Ι ώβ νώοΐβ ίιιτβώΐοη οί Ιώβ ΟΟΝΤΒΑίΓΓ «ώβϊώβΓ χυεώ ββΙβΓίΔΐχ, 
βςηΐρββηχ, χβΓν1ε*χ. βίε. βΓβ ρβ16 ώχ ΟΟΚΤΪϋΤΓΟξΊονΟτΑεώβββΓ ογ 
1η ΓΟΛΕ ΙΟΝ ςίΠΙΒΕΝΟΎ. 


Ιη Αηχ εΑββ ΟΟΝΤΒαΟΤΟΡ χΧαΧαχ ΧώΑΧ IX ηη6βΓΧΑΛ65 βχείαχΐνβΐχ Χώ« 
γΙχΒ οί Αηχ ΙηαΓβΑχβ · 1η ■ Χώβ ηώονβ οοχΧ ίΑεΧοΓχ βx^β*^^η8 
βχεηίοχίοη εονβΓΑββ, αχ -ρβΓ ραγα. 10.1.2 ώβΓβαηάβΓ. αοΓβονβΓ 
>1πεβ ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΒ ώΑΧ,ΧΑΒβα ΙηΧο εοηχίύβΓΑίΙοη :υεώ α εϊΓεηηχχΑηεβ 
Ιη 11> ρΓίεβ ο&ΙοαΙβΧΙοη. 

IX 1« χβ1ί-βνί6βηΧ Ιγοο Χώβ βώονβ, Γγοβ Χώβ ον«ΓΑΐ1 χΧτηοΧιιτβ οί 
Χώβ ΟΟΝΤΡαΟΤ, ί γοο ΙΧχ'.ρνιτροββ απ6 Γγοβ Χώβ ίηΧβηΧΙοη' αί ώοΧώ 
ΡΑΒΤΙΕ3 ΧώβΧ Χώβ Αώονβ ΟΟΝΙΒΑΟΤ ΡΗΙΟΕ - »1Χώ βχεβρΧίοη οί Χώβ 
βχεβίβχίοη 1η Χώβ ΟτΑεώααβ ροΓΧίοη αχ ρΓαν16β<1 1η ραγα. 10.1.2 
ώβΓβυπάβΓ - 1χ ΑώβοΙυΧβΙχ ΓΙπβ αο 6 ηοΧ xυώ^β^X Χο Αηχ οΧώβΓ 
βχεΑίΑΧΙοη οί Αηχ Β1η6 «6βΧώβΓ ρΓθνί6β6 ώχ Ογ«αΒ Ιλν 1Α1Θ/3Α ογ 
Α ηχ οΧώβΓ ΓβΙβνβηΧ ρΓονΙχΙοηχ Γγοβ Χώβ ΔρρΙΙεαΧΙοη αί «ώΐεώ Χώβ 
ρτβιβηχ ΟΟΙίΤΒΑΟΤ ώβχ 1 ώββη βρβείίΐεαίΐχ βχβαρΧβΰ ώχ νΐΓΧ\χ* 


ΡβχββηΧ οί Χώβ ΤοΧβΙ (ΓΟΝΤΒΛΟΤ ΡΒΙΟΕ Χο Χώβ ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΗ χώΑΐΙ ώβ 
βίίβεΧβ<1 Χο ββεώ αβηώβΓ οί Χώβ ΟοαχοΓΧίιια αχ ρβΓ Χώβ ΒΓβΔΐ«1ο»η οί 
*ηώ-01β«5β 3.8 οί· Χώβ ΟβηβΓβΙ ΤβΓββ Αη4 Οοηΰϋίρη* οί Χώβ 
ΟΟΝΤΒΑΕΤ Αηά βεεοπΙΙηΕ Χο ΧώβΐΓ χβραταΧβ Ιπνοίεβχ. 

. 10.1.2 ' Τώβ ΟγαοΗβδο ροΓΧίοη οί Χώβ ΟΟΝΤΒΑΟΤ ΡΒΙΟΣ χώβΐΐ ώβ 3υώ^β^χ Χο 
βχβΔίαΧΙοη Δεεοπίΐηκ Χο Χώβ ίοπβυΐβ αχ ρβΓ Α.νΧΕΧ 1 Χο Χώΐχ ΕΙαοχα 


ΕχεαΙαΧΙοη νΐΐΐ ώβ αρρίΐβύ Γογ Χώβ ρτ1εβ3 οί Χώβ ΟΟΝΤΚλΓΓ 
Ιηεΐυώΐηϊ ΥΑΒΙΑΤΙΟΝδ, υηΐββ* β ΥΑΒΧΑΤΙΟΝ ρτίεβ 13 Αρ-ββΛ Χο ώβ 
ίΐχβά, ΓβΙβνβηΧ Χο ντΟΒΧΕ ΔεΧηΑίΙχ βχβειιΧβΡ. 

Ιη εαχβ Χώβ ίΐηβΐ 1η61εβχ ατβ ηοΧ ρυώΐϊχώβά αΧ Χώβ Χίβ· οί 
Ιχχυβηεβ οί Χώβ βχεβΙβΧΊοη Ιπνοίεβχ, Χώβ ΓβΙβΧίνβ , 
βχεβΙβΧΙοη βαοηηΧ χώαΐΐ ώβ εΑΐεηΙβΧβά ρτονΙχΙο&ΑΠγ · 
βεεοπίΐηβ Χο Χώβ ΙβχΧ Ιηάΐεεχ [ηιώ11$ώβά βΧ Χώβ Χίοβ οί 
Ιηνοΐεΐηί βηί *ηώ·1ΧΧβ<1 οοηΧώΙχ Γογ ΑρρΓονηΙ &ηά ρβ>ββηΧ. 
Τώβ ίΐηβΐ βχεαίΑΧΙοη Ιηνοϊεβχ χώβΠ ώβ εβίενιίαχβύ βη4 
1χχνιβ<1 *ώβη Χώβ εοιτβχροηάΐηί Πηαΐ Ιηάίεβχ βΓβ ροώΙΙχώβΡ 
αη3 χώαΐΐ ώβ χυώαΙΧΧβά ώγ Χώβ ΟΟΝ7ΒΑΟΤΟΒ 4α ^ιβ ΕΜΡίΟΥΕΒ 
Γογ αρρΓοναΙ,^χαΙ ραγηβηΧ. 

Εαεώ ηβοώβΓ αί Χώβ 00Ν80ΒΤΙΙΙΜ ιώαΐΐ Ιχχαβ αη Ιηνοΐεβ 1η 
Γομγ (4) εορίβχ Γογ αηγ ββεβΙοΧΙοη ΑβονιηΧ ώβ 1χ βηΧΙΧΙβί Χο 
βεεοπΙΙηΕ Χο Χώβ β^)Γονβ<1 Μ0ΚΤΗ1Υ ΡΒΟ0ΒΕ53 ΒΕΡΟΒΤ δΜ 
ΜΟΗΤΗ.Υ ΡΑΥΜΕΝΤ ΟΕΗΤΙΡΙΟΑΤΕ δπ< 1 ίώΑΐΙ 3ηώβ1Χ IX Αίοηί *1Χώ 
Χώβ ΓβΙβνβηΧ ρηώΐΐβώβά Ιηάΐεβ· Χο Χώβ ΕΚΡΕΟΥΕΒ 1η οηΙβΓ Χο 
ώβ ΑρρΓονβά Γογ ρΔ/ηβηΧ. Ρβ/ΒβηΧ οί Χώβ βώονβ ίηναίεβι 
3ώα11 ώβ βίίβεΧβ<1 ώγ Χώβ ΕΗΡΙΟΥΕΗ αη Χώβ ώαβίβ οί οηβ 
ώιιηώτβ<1 (100) ρβΓεβηΧ οί Χώβ Ιηνοίεβύ αηοηηΧ «ΙΧώΙη ΧώΐΓΧγ 
(30) Ι)ΑΥ5 βίΧβΓ ΓβεβΙρΧ αί Χώβ ιβΐ(1 6οειιαβηΧ3 αΧ Χώβ 
ΕΚΡώΟΥΣΒ'δ ώββ6 οίίίεβχ. 5 αι< 1 ραγββηΧ κώβΗ ώβ ι\ιώ^βεΧβ6 Χο 
ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΒ’β νΙΧώώοΜΙηκ Ταχ. 

Ρίνβ (3) ρβΓΟβηΧ οί Χώβ 3β1(1 ρβγηβηΧ 3ώα11 ώβ εονβΓβιΙ ώγ δ 
Β βΧβηΧΙοη Μοηβγ ΟαΔΓβηΧββ νβΐΐί Γογ α ρβΓΐο<1 οί χΙχΧγ (60) 
0λΥ8 Γγοβ Χώβ 1*χνΐΔηεβ, οί Χώβ ΡΒΟνίΕΐΟΝΑώ ΑΟΟΕΡΤλΝΟΕ 
0Ε3ΤΙΠ0ΑΤΕ. Ββ1βΔ3β οί βώονβ ΟοΔΓΑηΧββι βΓβ ίϋώ^βοΧ Χο Χώβ 
ΡΓονΙχΙοηχ βρρίίεβώΐβ Γογ Χώβ Κβ1βα«β οί ΒβΧβηΧΙοη Νοηβγ. · 

10.1.3 Τώβ ΟΟΜΤΒΑΟΤ ΡΚΙΟΕ ΙηεΙοίβ· Χώβ ΟΟΝΤΒαΠΌΗ’ 5 ρΓοίΙΧ, ονβΓώββΛ* 
&ηά αΙΙ 003X3 Γογ Χώβ ί1ηΐ3ώβ<1 »0Γϊε εβίίβά Ιη Χώβ "δεορβ οί «ΟΚΧ“ 
απιΙ Χώβ Χβεώιίίεβΐ 6οεηαβηΧοΧ1οη αχ Ιηϋώαχίνβΐ^τ βΐ^ εοβΧβ Γογ · 
5ορρ1γ οί αΙΙ εοηχΧΓηεΧΙοη βαΧογΙαΙ» Χο ώβ ρΓονΙίβΰ ώγ Χώβ 
ΟΟΙΓΓΚΑΟΤΟΚ ?Γββ οη 5ΧΤΕ, ε\υΧο«3 ε1οΑΓβ<1. Ιηεΐυίΐηβ 
ρβεΒίηβ, ηη1θΔ61α2,^ββροΓΔτγ ιΧοΓα^β, ΧτΑηχραΓΧαΧΙοο αηά 
εηχΧοίΙγ. 

3ορρ1γ αη6 ΒΑίηΧβηβηεβ οί εοηχΧηιεΧΙοη οίίΐεβ, ώετταείαι. 


ΞΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 
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ΙΤΟΓΒχώορΧ, ·ΧΓίώθ115βΧ, βίε . , 33 ««11 33 ΙώβΪΓ εοβρίβΐβ 

βφΐίρββηζ χυεώ βι ώββΐΐηβ ΓαεΙΙΙΙΙαχ. ϋίώΐΐηί, ίβίβρώοηα, 
βίο. 

3υρρ1γ οί «11 νιΐΐΐΐϋαχ χαεώ 33 βίβείτίεΐΐχ. εοηχίπιεϋοη 
»β 1 *Γ, οοβρτβ 33 β 4 βίε, ροεβώΐβ ·βίβΓ, οοπβυηίεχίΐοη 
ίβεϋΐΐίβχ, βίο. 

5ιτρρ1χ οί 311 ηβοβίίΛτχ χ!<;1]1β<1 χη4 \ιη3Χ111β4 Ιβώουτ βη4 
5υρβΓνίιί 03 ρβΓχοαηβΙ οί βΐΐ ΓβφΐΐΓβ4 ΟΟΝΤΒΑΕΓΤΟΒ'χ 
εουίΡΚΒΓΓ. Ιοοίχ, ααεώΙηβΓχ αη4 αβα ομ οί ΙταηχρβΓίχΙΙοο, 
•ογΧ αη4 »β!41ηβ «φΐΐροωΐ, ΙΙΜΙηβ βφΐΐρβαηΐ, βοβίίοΐιϋηβ, 
30x11 Π30" ρΙοΙίΟΠΜ &ηά 3\ιρροΓΐχ. ρτβίϊΟΓΒ ΐχβΐ ΒφίΙρββτΛ 
αη4 αΐώβε βεβείΐοη βφΐΐρααηΐ, 1ηε1η41ιΐ2 ΐΓβηχροΠβΙΙοη Ιο, 
νΐΐώΐη βη4 ^γο· 5ΓΤΣ βη4 χίοεχββ αί^ΛΤ^. 

5υρρ1χ οί αΐΐ χυχίΐΐΐχτχ ηβχηχ βη4 ΜΐβΓίαΙχ χηεώ μ 
νβΐάΐηκ Ζαχ βη4 γο4χ, β1βεΐΓθ4βχ, ΐαχοΐΐαβχ δγκΙ εΙβαηβΓχ, 
ΖβίΒβΙχ ατ<4 ώο1ΐ3 ίοΓΗββρσΓατχ βΓβεΙΙοα βη4 οΐώβε βΓβεΙΙοα 
βχΙαΓίαΙχ. 

ΤεαροΓβτχ βΐήιείυτβ» &αά Γββονβΐ οί χααβ, Ιηε1υ4ίπζ Γββονχΐ 
οί ίουη4χ11οηχ, χαίχΐχ Λαά αεε14βη! ρτβνβηΐΐοη ·βχχ«ιτβχ, 
ΙβΜροΓατχ )οώχ11β Πϊίιΐΐπί, ιοη/αχία* «ογΙε, χυρρίχ οί 
ΐβαρΟΓατν ΙΙοβΙ ΑΟά Οβώΐβΐ ίΟΓ'ΧΐβΧ·, »ΧΐΧΓ, ροβΧΓ, βίε.. 
«Λ *β!1 04 Γίβσνβΐ οί 3ΑΒ0, ρΓΟίβεϋνα Ββ04ΟΓβ3 ίθΓ 

ρβποαηβΐ, ρΐαηΐ αη4 «ριΐροβηΐ, ίατ βΐΐ νββΙώβΓ εοη4111οηχ 
αη4 Γβυονβΐ οί εχΐη ·χ!βγ χη4 χηον, α 11 αχ Γβφΐ1τβ4 (ο 
ρβτίΟΓ· Ιώβ ΚΟΒΚ. 

ΟΟΚΤΕΑΟΤΟΒ'ι εοηχίηιείίοη 5ΙΤΕ ρτεραταΐΐοη, εΐβαηΐηζ οί 
3 δμ ίΒθ1*ϋ11ηζ Ιώοεουζώ εΐβαη υρ βίΐβΓ εοαρίαΐΐοη οί ν0ΚΚ. 
ΙταηχροΓΐχΐΙοη οί βαΙβΓίαΙχ αϊ ρτορβΓ Ιοεβίΐοη νίΐώίη Ιώβ 
νώοΐβ 3ΓΓΣ ΑΓβα, οχ νβΠ αχ σΐώβτ *ογΧ Γβ1χ1β4 Ιο βΓβεϋοη. 

(ΓΟΖΤΒΑΟΤΌΒ'χ ρβποηηβΐ να^βχ, «Ο*· ονβΓώαβ4χ, ρβΓ 41*· 
οΐΐονχηεβχ, Ιτχνβΐΐΐηζ Ιίββ αη4 Ιτανχΐ «χρβηχβχ, ίατβχ, 
ώοίβΐ αεεο·βο4β11οη απ4 Ιτανβΐ ίο χη4 ίτο· 5ΠΕ, αά4111οηχ 
Γογ *ογΧ 1 π 2 ιιηίίβΓ 41ίΠίβ1ί βο4 4χη8«ηκιχ οο&4111οηχ, ώα4 
νβχίώατ εοχραηχχΐΐοα, ίηχητωεο ρτβχίαχι, ονβΓΐίββ, χοείχΐ 
Ιηχυταηεβ Γυοάχ οηίΐ οπγ ο^ώβΓ ΙαιαραηςΑ ίυΐςά, βίο., · 1ί 
ΓβςυΐΓβ<1 ογ , ^»· ΟΟΝΤ31ΑΟΤ. 

ΟΟΗΤΚΑΟΤΟΒ 1 ι ΙΙοβηχοΓ’β, ΟΟΝΤίΛΟΤΟΒ’3 νβηώοΓ'χ οηιΐ 
<«ΙκοΩΤΓοοίθΓ3' οηίΐ αηγ οίώβΓ Γβίβνβηί ρβΓχοηηβΙ ααά 
ΟΟϋΤΚΑΟΤΟΚ‘3 ΕΟυίΡΜΗΓΓ ηβοβιβοτν (Ιΰτίηβ ίβχίβ *αά 
εοοβίί*Ιοηϊηί. 


* ΓΓβρατοτιοο οί ΓβςυΪΓβ(1 (ΙοοΟΒβοΙοΙΙοα Γογ βυίώοΓίίχ 
ορρΓονο 13 οικί οοοίΓοϋ ΓβΙβΧβώ ίο ΖΟΛΚ. 

Α11 άΙίίβΓβηΙίΑίΙοηχ Ιο οοχΐχ νΐιΐοΐ) βΙ^ώΓ ατίχβ- αχ α 
οοοχβφίβοο οί αοχ Οταοώοα ίβναΐαβίΐοπ ογ αχιχ ονττβοογ 
ΠυοΙιΛΐΙοη, βίΓβοΐαΰ ίοΐΐονίο^ 001ΓΓΧΑΟΓ ανατύ αχ ΒβΓοονβΓ 
Χυθώ ιΐβνα Ιαβίΐοη ογ εωτβηοχ ίΐυοΐυαΐίοο <!ο·χ ηοί 
εο&χίΐΐυΐο αο βχίταοηϋοατν αο<1 αηίοΓβ*ββαΜβ ανααί οί ίώα 
οβίατβ ρτονί<1β<3 &γ Ατΐΐεΐα 38Θ οί ίώβ ΰΓββΧ ΟΙνΙΙ Οο4» 
ηβΙίώβΓ 11 αίίβείχ ΙΛβ εοοΰΐΐΐοηχ οί βαΙβΓίοζ Ιπίο 1ώΐ3 
ΟΟΝΤΧΑΟΤ ογ Ιώα ίΐηααεϊαΐ αηά οΙώβΓ βχρβείαίΐοηχ ΙώβΓβοί 
αοεσηΐΐηζ ίο Ιώβ χραοΐίΐο &αά ιιαεοηιΙΙΙΙοαΑΐ ύαείαταΐΐοα 
■αάβ ώβΓβώχ ών.ώοΐώ εοοίταοΐΐηβ ΡΛΕΤΙΕ3 Ιο 12»α1 βίίβοΐ. 

10.1.4 Τώβ ναΐυβ α«1«1·ιί Ιβχ (Υ.α.Τ), ρανβώΐβ Ιο Ιώβ ΟΓββώ 1»χ βυΙώοΓίϋβχ 
ίθΓ ΟΟΝΤΚΑίΓΓΟΒ * 3 Ιηνοΐοβχ Ιο Ιώβ ΕΜΡΙΛΥΕΗ 1« ηο! Ιηο1««1β<1 Ιο Ιώβ 
ΟΟνΤΡΑΓΓ ΡίΙΟΕ αβΛ χώβΙΓώα ραί<3 ώχ ΣΚΡώΟΥΕΚ. 

10.2 ΓΜΗΡίΓ ΟΓ„ςΡΚΡ« Γ , ΕΚΐπ 

Ραχαβηΐχ οί Ιώβ ΟΟΝΤΗΛΟΤ ΡΒ20£ ίθΓ βαςώ αιιτβοοχ Ιο ββεώ χβαώαΓ 
οί Ιώβ Οοηιοι-ΙΙυα αχ ρ«Γ Ιώβ Βτβαώιίσνη οί ιυώ-ζΜοϊι·· 3.8 οί Ιώβ 
Οβ&βΓβΙ Τβπβχ αχι4^3ΐΜΐ111οηχ οί Ιώβ ΟΟΝΤΒ^έΤ 3^(β11\ώβ βίίβεΐ«1 αχ 
ίοΐΐονχ: 

10.2.1 - ΕΡΗΓΚΛΠ ΪΧΐή 7ΑΥΛΒΙΕ ΓΗ ΙΟΚΕΙΰΗ, Ο302ΜΏ 

10.2.2 Αιΐναηεβ Ρβχββηΐ 

α) · Ταα (10) ρβΓοεα! οί Ιώβ αώονβ ρΓίεβ χώαΐΐ ώβ ρα!8 αχ αο 
Λάναοοβ Ρβχηβηΐ αεοοπίΐηβ Ιο Ιώβ ΒτβαΉονη αχ ρβΓ χυώ- 
ΟΙανιχβ 3.8. οί Ιώβ ΟαηβΓβΙ ΤβΓπυ αηά Οοηώΐϋοΰΐ οί Ιώβ 
ΟΟίΠΤΙΑΟΤ. 

5α1(1 Αίΐναηεβ Ραχηβηΐ 3ώα11 ώβ οονβΓβά ώχ αη Αίναηεο Ραχοβαί 
Βαο4 οί βαεώ «βαώβΓ 1η Ιώβ ίοηο οί α ΒαηΧ ί,βϋβτ οί 
ΟϋβΓαηΙββ αεεοηΐΐηβ Ιο Ιώβ ΟΟΒΤΚΑΟΤ αχ ρ«Γ Ληηβχ Λ ώβΓβΙο 
1χχυβ4 ώχ β ΠγχΙ ΟΙαχχ ΒαιΛ αεεαρΐ6<1 ώχ Ιώβ ΕΜΡΙΟΥΏ Γογ 
Ι ώβ χαχβ απο«ρί 1η Γανοιιτ οί Ιώβ ΕΚΡίΟΤΕΕ. 

Αώονβ ΒαηΒ Οηαταηΐββχ χώαΐΐ ώβ να 114 Γγοπ Ιώβ 4α1β οί 
Ιχχηαηοβ ηηΙΙΙ Ιώβ 4α1β νώβη ΙώβΐΓ ναΐυβχ ατβ.εβαρίβίβΐχ 
ααοΓΐ1ζβ4 αχ ρβΓ χυώ-ραταζταρΙ] 10.2.2. (ο) ώβτβΐηώβίον, 
ώονβνβΓ ηοΐ ΙαΙβΓ Ιώαη Ιώβ 4α1β οί. Ιχβυαηοβ οί Ιώβ 
ΡΒ0ΥΙ5Ι0ΜΑΙ ΑΟεΣΡΤΑΝΟΕ ΟΕΠΊΓΙΟΑΤΕ ώχ Ιώβ ΣΜΊΛΥΕΚ. 


'ΟΟΚΤΕΑΠΌΒ’β οοηχίτυοίΐοη χηρβτνίχίοη 1ηο1ϋ41θ8 
βάχΐηΐχίταΐΐοα βΐ 3ΙΤΕ. 

Ταχβχ, άιιΐΐβχ, αη4 αΐΐ Γβίβναηΐ οώατκβχ ΓβςιιΐΓβ4 \ιπ4βγ 
ΟΙ ααχα 63 σί ΟβηβΓαΙ ΤβΓβχ ατκΐ Οοηάΐΐΐοηχ οί ΟΟΝΤΚΑΟΤ. 

βοεΜΜβηΙχ Γβφ;ΐΓβ4 ώχ Ιώβ ΕΚΡΙΟΥΕΒ ίι-οβ Ιώβ ΟΟΜΤΒΑΟΤΟΒ 
νυχΙβΓ Ιώβ ΟΟΝΌΙΑΟΤ. 

3αρρ1χ οί αχ-ώ»ι111 ίτβνΐηίχ βίΐβΓ εοβρίβΐΐοη οί Ιώβ ΒΟΕΧ αχ 
ρβτ ΟΙαυχβ 6.1; οί Ιώβ ΟβηβΓβΙ Τβγβχ βη4 0οη4111οηχ οί 
ΟΟΚΤΒΑΟΤ.' 

ΤταηχροΓίαΙΙοη αί βχεανα!β4 βαίβΓίαΙχ ίΓοβ Ιώβ 3ΙΤΣ βη4 
4ΐ3ρθ3ΐ&2 οί βοΒβ. αοεαπίΐαβ Ιο Ιώβ 3ΡΕ0ΙΡΙ0ΛΤΙ0Η5. 


ΑΠ οΙώβΓ εοχίβ ο1α!οβ4 νΐΐώϊη Ιώβ 4θουχβη1χ εοβροχίηβ Ιώίχ 
ΟΟΚΤΒαΟΤ. 


/* ί~\ 

Βββοναΐ ο/ ηη^βΓΖΓουη4 οώχίαοΐβχ ίοηΜ 4«ιί1η2 βχεβνβΐΐοο βτ 

7 - ■ . ιι = 


δΓΓΕ ρΓβραταΙΙοο. /■ 


^7 / 


Εαοώ αβαώβΓ οί Ιώβ 00Ν50ΒΤΐυΗ χώαΐΐ Ιχχηβ αη4 χυΐαΐΐ Ιο Ιώβ 
ΕΜΡ1ΌΥΣΒ Ιώβ Γβχρβοΐίνβ · ογΙ^ΙοοΙ Γβοβίρΐ ίθΓ Ιώβ 
οοΓΓβ3ροη41ηζ ααουηΐ οί Ιώβ λάναηεβ Ρ^ιηρί αμ χοοα αχ 
ραχηβηΐχ ατβ βίίβε1β4 ,ώχ ν 1ώβ, ΕΜΡΙοχΕί. 

Ιη εαχβ α οββώβΓ οί Ιώβ 00Μ50ΒΤ10Η Γβίηχβχ Ιο Ιχαυα βυεώ α 
ρβεβίρΐ Ιώβ ΣΧΡ1Λ3ΥΣΕ χώαΐΐ ώβ βη!111β4 Ιο *11ώώοΙ4 Ιώβ 
ραχββαί οί Ιώβ ίΐΓΧ^ ίηνοΐεβ ώαχβά οη Ιώβ εοΓτα5ροα41η£ 
ίΐΓΧΐ ΥογΒ ΡΓΟβτβχχ ΒβροΠ αη4 Ββχρβείΐνβ Μοηΐώΐχ Ρβχιιβηΐ 

ΟβΓίΙίΙε’αΙβ. 

Ρβχββηΐ οί χιιεώ Ιονοΐεβ χώαΐΐ ώβ βίίβε!β4 νίΐώΐη ΙώΐΓΐχ 
(30) ΠΑΥ5 βίΐβΓ Γβεβίρΐ ώχ'Ιώβ ΕΜΡίΟΥΕΒ οί Ιώβ βίναηεβ 
ρβνββηΐ Γβεβΐρΐ. 

3 α 14 ραχΒβηΐ χώαΐΐ ηοΐ ώβατ αηχ εώατκβ αχ α εοηχβφίβαεβ οί 
4β1αχ οί ράχηβηΐ ώχ Ιώβ ΟΙΡώΟΥΕΒ. 

ώ) 5x14 α 4 ναηεβ ραχηβοίχ βώαΐΐ ώα βίίβε!β 4 νΐΐώΐη Ινβηΐχ (20) 
0ΑΥ3 αχ Γγο· Ιώβ ΟΟΜΝΕΝΟΕΝΕΝΤ ΟΑΤΕ, ρτον14β4 Ιώαΐ ΕΜΡΕΟΥΕΒ 
ώαχ Γβεβ 1 νβ 4 Ιώβ Α4ναηεβ Ραχββηΐ Βοη4 αχ χρβ« 1 ί 1 β 4 ίη 
ρβΓαζταρώ 10 . 2 . 2 .(α) ώβΓβΙοαώονβ. 


ΞΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


<·) Λ$41Γ.3£ ί.-.β ΛΒΟνβ Ϊ.ΪΥ4Γ.04 ?Λν3ϊΠΪ5 ίβΠ (10) ρβΓΟββί ίΓ03 

ίώβ οίβοιιηί αί ίβοΐι ■ βοηίΐχΐγ Ργο 8Γ435 ΡβγΒβηί ίϊβΐΐ ί>« 
Οβ<1υοΙβ(1. ϊχγ ΕΊΡΕΟΥΠΙ αηίϋ ίΙ)4 οαβυίβϊχνβ βοοιιηί οί ίίιβ 
3βί<1 ίαοίββδϊνβ (Ιβάηοίΐοαδ ίΐίΐ!>■ οί?$β*.3 ίΐχ» βΒοιιηί αί ίίχο 
Αιΐνβηοβ Ραγηβπίχ. 

ΤΗβ «6ονβ ρπ»οβ<1ι^*β βρρίϊβί 1 1 $ο ίοΓ ίώβ Γβιΐυοϊίοη οί ίίιβ 
Αιΐνβηοβ ?α>ΊΚηί ΟαβΓΛΛίββδ α&4 5&4Ϊ1 ίβ. βίί·οί«(ί &γ ίίιβ 
, ΓββρβΟίϊνβ Βίώ 00 ΓΒεβίρί οί Λ β&ργ οί: ' . . 

- 1 ίίιβ ίΐοηίίιΐν Ρίγηβηΐ ΟβίτίίχοβζΒ «Ιχιΐγ δίρχβίΐ &γ * 
5ΙΤΕ ΓβρΓ43«ηί4ίΐνβ5 οί Ϊ30«ί> ΡΑ8ΤΙΕ2 
ο βαργ οί ςοΓΓΟβροηϋπκ χηνοϊοβ <1«1γ βρρΓανβά &γ ίηβ 
ΕΚΡΙΟΥΣΒ. 

10.2.3 Ργοϊγβ 53 Ροχββηΐ 

* η) Εβοΐι ββοΡβΓ οί ί&β ΟΟΝδΟΚΤΙΙΉ ϊΡβΗ ρΓΒρβΓβ 40(1 5\}&οΐί ίο 
ί&β Ε.ΥΟΙ.ΥΕΕΚ 45 δοοη 4* ρΓ4θίΐδβ&ΐβ οίίβΓ ίίιβ ίΐΓβί <1αγ οί 
«4θΡ 04ΐβη<ΐ4Γ οοηίΗ 4 ΜοηίΜγ Ργο*Τ 65« ΚβρσΓί οί ίώβ αΛουηί 
οί ίΡβ ¥085 εοβρΙβΡβιΙ υηιΙβΓ ίίιβ ΟΟΝΤίΛΟΤ υρ Ιο ί&β βπό οί 
ίΛβ ρτβνχοοδ όοπΡΑ «Ιση* ·ΐίίι 4 .ΜοηίΜγ ?4γΒβηί' 
0βΓίϊίΐο4ίβ. ΤΙιβ αοοιιηί οί ΡΡβ ¥08Χ ΐη 5υο1ι 4 ϊβροΓί *111 
5« βνβ1«4ϊί<1 .οη ίίιβ 1>α5Ϊ5 οί ίίιβ &Γβ<ϋί<1ο»η οί - ίυβρ 5υπ 
1ΡΒΒ5 οί ίίιβ ΟΟί/ΤΒΛΟΤ ΡΒΙΟΕ. ΓβίβΓΓβ<1 ία ΐη 5υ&-0ΐ5(ΐ3β 3.3. 
οί ίΐχβ ΟβΟΒΓΒΐ Τβπμ 4ηά ΟοηΜίΐοαβ οί ίίιβ ΟΟΝΤΒΛΟΤ. 

&) δυοίι ΜοηίΜγ Ργο^γο** ΒβροΓί 4β «II 43 ίΜβ ΜοηίΜγ ?»γ3«:ηί 
ΟβΓίΙίΙοοίβ 4ρρτονβ<1 &γ ίήβ ΟΟίΓΓίϊΛΟΤΟΒ'.> ΓβρΓ45βηί4ί1νβ οη 
5ΙΤΕ 5 Ιΐ411 &β δαίαΐίίβϋ ίοΡ Γβ'.’ΐβ» 4»1 4ΡρΓθν*1 ίο ίίιβ 
ΕΜΡΕ0ΥΕ8' 3 5ΙΤΕ ΓβρΓβδοηίΑίίνβ/ΕλΌΙΝΕΣΒ Λχιά Γοίνιπιβί ίο ίώβ 
ΟΟΝΤΕΑΠΌΗ βΐίΜη ίοχυ-ίββη (1<ι) 0ΑΥ5, ίροα ίΛβΐΓ δΐιίβΐββΐοο 
ίο ίίιβ ΕΜΡΙΟΓΕΒ’δ 3ΙΤΕ ΓβρτβδβηίΑίχ^β/ΕΝίΓίίΕρ. 

Ιη ΗοηίΜγ ?4γιηβ3ί ΟβΓίΙίΐΟΛίβ ύβίΐυοίΐοηδ οί ϊβη (10) 
ρβΓοεηί οί Αίνοηοβ ?ΒχΒβηί:5 4θ<1 ίίνβ (3) ρβΓοεπί οί ίίιβ 
Ββί,βηΐΐοη Μοπβχ 5ήο»η.· 

β) Ιη 04*4 οί οηχ νΟΜ ΛιΙίΙΙΙβΛ Ργ 1±β 00.ΥΤ11Α0Τ0Β οηάβΓ 
νΑΚίΛΤίΟΜδ 5υοΙι νΟΗΚ νϋ 1 &« ΙβοΙ^οε! ίηίο 4 ίβροΓβΐβ 
■ Ηοηΐ'χΐχ Ρτο8Γβ3ί ΚβροΓΐ 6ηι3 .’ίοηίϊιΐχ ?4γιββηί ΟβΓ^Ιίίοβίβ. 
ηοαϋχΐχ ΡΓ0ίΓ«3* ΚβροΓί 4ΐ00? »ίί 1 χ ίΛβ Μοπϋχΐχ Ριγβεηϊ 
ΟβΓίίίίοβίβ βρρΓ0νβ<1 Ργ ♦*· 00ΝΤΕΛ(ΠΌ3’3 ΓβρΓβϊβηΐΔίΙνβ οβ 
$ΖΤΕ' 5ίϊ4ΐ1 1>β 5ΐιΐΜΐΐ:ίβ<1 ίοΓ Ρβνϊβ» 40(1 βρρΓονο! ίο ϋ3β 
ΕΜΡΙΟΥΕΚ'* $ΙΤΕ ΓβρΓοίβηίβϋνβ/ΕΚΟίνΕΕΒ λβιΙ ΓΒ^υτηβ:! χο ϊήβ 
«ϊνΠϊλσΓΟΒ *ΐίΜη ίουτΐίβη (14) ΠΑΥ3 ίη«ι ίΙχβΐΓ 5«ΐΛΐ35ίοπ 
ίο ΐΛβ ΕΚΡΙΌΥΟ' 5 5ΙΤΕ ΓβρΓβϊβοίΛϊίνβ/ΕΚΟΙ.νΕΕΗ. 

Ρβγββπί οί ί±ιβ χηνοϊοββ Ιβϊυβεί ίοΓ 3ΐχοΙ: ΥΑΒίΑΤΙΟΝδ ϊΙιαΙΙ Ιμ 
βίίβοϊβίΐ Ιϊγ <±β ΕΜΡΙ0ΥΣ8 οο ί±ιβ Ρββίδ οί. οηβ ϊιυη(ΐΓβ<5 (100) 
ρβΓΟβηϊ οί Χΐχβ ίηνο1οο<1 βηοηπί. 5ο1(! ρογββαξ δϋαΠ 
3ΐι^βοίβ«1 ίο (ΓΟνΤΚΑΟΌΚ*3 »1ϋι1ιο1<11η2 Τ«. 

ΡΙνβ (3) ρβΓοεηί οί 1±4 $β3.4 ρογββηΧ 3&411 1)4 οονβΓβ<1 1)γ 4 
Ββίβοΐΐοπ Μοηβγ ΟυοΓοηίββ ν«1ί<1 ίοτ 4 ρ«ΓΪο^ οί βίχΐγ (60 
Ι3ΑΥ5 ίΓοβ ϋαβ ΐδΐυΛποο οί Η)β ΡΚΟΥΙδΙΟΝΑΐ. ΑΟΟΕΡΤΑΚίΕ 
ίΈΕΤΙΠΟΑΤΕ. Ρβ 14454 οί 4&αν* Όυ4Γ4ηίβ4.ι 4Γβ βυϋιβοΧβιΙ ίο 
ίώβ ρΓονίδΙοη* αρρίΐόβϋΐβ ίοΓ ίώς^ Ββ1^43β οί Βοίβηχΐοη 
Μοηογ. 

( 1 ) ΕβΰΗ ΒΐβηΙ>4Γ οί ίήβ ΟοηβΟΓίΙϋβ *χ1Ι ίώβο Ι35υ4 βη Ιηνοίοο Ιο 
ίουτ (4) ΟΓΐίΐΒβΙ ΟΟρΙ43 ίοΓ ΪΙΙΠίΐΓβίΙ (100) ρ4Γ04Πί Οί 
ί)Χ4 νΟΓΧ βχβορίβίΐ. '4«0Γ(1ίηί ίο ίΐΐβ ΙΧΓβ4ΐ((1θ'»Τ1 43 Ρ4Γ ϊΐί>- 
0141154 3.8. οί ίίΐβ ΟβΠ4Γ4ΐ Τ4Γ33 4θ4 0θθί1ί1θΒ5 βί ίΐΐο 
ΟΟΝΤΡΑΟΤ οη ίΑ· ΐ»5λ5 οί 1ώ4 ίϊοηϋιΐγ Ργο^Γ 533 Βορορί 4Β(3 
.11x4 «ηηϋχΐγ Ρβγ^βηί ΟβΓίΙΠοοίβ άΐτβοίγ βρρΓονβά Ιτγ ώ4 
ΕΜΡΙΟΥΙΒ'3 5ΙΤΣ ΓβρρείβηίοίΙνβ/ΕΙ.ΌΙ.νΚΕΒ, Ιη ίίιΐδ Ιηνβΐοι 
(ΙβϋυΟίΧΟΒδ 45 ?ΒΓ 5υ6-ρ4Γ4ΚΓ4?Ιϊ 10.2.3.(ν>) Ϊ!4Γ4ΐΓι4)»νβ 
δΗά 11 1)4 5):οΜπη. 

4) · Τ1Χ4 54ί(1 ίηνοΐοίί 51ΐρρθΓί43 1>Υ 4ρρΓ0ν4<1 .ΊΟΠίΛΙγ ΡΓ 05 ?Γβ 53 
Ρβρ'ορί 40(1 ΜοΒίϋν Ρβγββηί ^4^ίxί1^41Β *ϋΙ 3νιί»ΐηβ8 Ιο 
1)Χ4 ΕΜΡιΧ,'ΥΕΤΙ βοηΐίΐγ ΐη οηΙοΓ ίο 1* 5ρρΓθν β <1 ίοΓ ρ4>Ό4θΐ. 


ί) Εβοίχ" ποηίΗΙγ Ργ 0 ϊγβ 53 ΡβγΒβόί *ι11 Ιχγ «ίί-οΐβί! 




ΙΔίΓίγ (30) 0ΑΥ3 4ίίϊΓ Γ40β1ρί οί ίΐ!4 4&0Υ4 


ΐηνοχοο 4ί ίίχβ 31Ρ10ΥΙΚ'5 1ΐ44<1 οίίΐοοβ οο ίΐιβ 




ίΐχβί 5110>1 ΐονοΐοβ 13 5νιί»1ίί;β(3 Ϊ0*4ί1ΧβΓ (^5 β 
?Γ0*Γ435 ΚορΟΓί 40(1 ί1ΐ4 .ΊΟΒίΙΐΙγ ΡοΥΒβηί ΟβΓΐίίΙοβΙ* 
^ρρΓονβι) Ιχγ ί)ΐ4 ΕΜΡ10ΥΏ'5 5ΙΤΣ ΓΒρΓοδβηίΛΐΙνΒ/Ε,νορπφ^^^^ 
411 ΟίίΐβΓ Π404334ΓΥ <1θΟ\«Ιβηί5 43 3ρ«θίίΐ4«1 1θ δΙίΐΗΓΙιΑ^ 
10.3 ρ4Γ4?Γ4ρ1ΐ (4) &4Γ4ίη&β1θ». 


8) ΡλυβροΙϊ οί 4βοαηΐ5 <3\χβ ία 44θ1χ β4»Β·γ οί ίΛβ ΟοωοΠΐ^ 
«χΠ ΐ>« βίίβθίβ<1 ίο 1134 Γ05Ρ40ίίνβ ΒβΒΐ)4Γ ΙΙίΓοίΙ*!! 

■ -'θϊΐ 

οοιτ45ροη(11η8 ?χο«ηοίη^ Β4οΧ(3) 4ίί4Γ βίνβη ΐ?ν' 

ΕΜΡΙΟΥΖΚ «ίο 1ίΧ4 οοΓΓαδροαιΙίΟϊ'Βοη):. 


1ι) ΑI 1 ρογηβηίδ ι]αβ ίο ίΐχβ ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΚ ϊη ίοηοΐ^ηϊ 

οαΓΓ4ηογ ιιηοΙβΓ ΟΟΝΤΚΑίΤ »χ11 Ιχε β4(1β 5·«ρ4Γ4ίβ1^ 

χχί| 

ίο βΛΟΐΐ ΒβΟ&βΓ οί ίΐΐβ ΕοηδΟΓίΐΐΐΒ 48410*^5 

I ί4 ΐ» 

ϊανοχοβχ οί ίΐιβ Ββ3ΐ)βΓ5 οί ίίιβ ίοηβοτίΐ^»^ 
3ϋϊιοΐίίβ(1 ίΙίΓουίΙι ίΐχβ ΟΟΜ50ΚΤΖΙ.Ή 2.ΕΑ0ΕΧ. 


I) Ρ4γηβηί5 οί οηουζιίβ ϊη 05 "ΟοΠοΓδ ϋυο ιό" 
.ΊΛΟΟΙ.νΟΙΚΓΟΒΤ 5&411 Ιχβ βίίβοίβϋ ακ ρυτ 1<, 4 ^ 

φ 

ηβΓΒΰββηί Ρ4Γ0(1ΠίΑββ3 48ΑΙΠ5ί ρΓ Ο 5 « ηί ϋί Ιο Ο οί. 
1 »ο (2) χορίΐχ-οίο ΐανυϊοβδ : 

οηβ (1) ϊ5 ίο &β ροΐά · ηηάβΓ ΜηΓ84 Β ' 
ΟΓβηίβΙΙ ΓϊηΛηοχη^ 

- ίίιβ ο^ΙιβΓ οηβ ΐ3 ίο Ιχβ ροχ(I ηη^βΓ ίΐχβ ΠαπΜ 
ίοτ ΡοΓβΐβη Εοοηοπϊο ΑίίβϊΓδ· οί ί!* 
υ.5.3.Κ. ίΐηυηείπΒ. 

Ρβγηβηίδ »ΐ1Ι ίχβ είίβοίβ-1 ϋγ,βββηβ οί οηΐιΐο 
Γϋοίίίβηοο ίο ίίχβ 4οο«ηί οί ίΙΛίίΙΙΙ.νΟΙΙΊΡΟΙΙΤ Ιη 
ίίιβ βαπΚ Γογ ΡθΓβί8η Εοοιιοαΐί Αίί4ΪΓ5 οί ΙΙιβ 
ϋ, 5.3. Κ. 


^) Ραγοβηίβ οί Αποιιαί: (Ιηβ ΐη (15 Οοΐίητβ οί ΙΟΚ 
ροΓίΐοα οί 11ΐ(! ΟΟίίΤΒΑΟΤ ΡΒΙΟΕ «ϋΐ ϋο βίίβοίβιί 
ΐη · ίϋΥσυΓ' οί ΙΟΕ 5χγ αβαπδ οί 4 οίχΜβ ΓοΒίίίΛηηβ; 
ίο αη 4οοοιιπί βί λ ΒαπΙκ ίη ίοικίοα ίο 1>β 
.τοΒϊηβ^τίία ί?γ ΙΟΕ’. 


10.2.4 Ββίβηίίοη Κοηβγ 

ι) Ρηγοοηί οί Κίί4ηίχοΒ^*Ιοη4γ 4βουηίΐη8 ίο ίΐνβ (3) θ4Γ44θί οί 

ίϊΧ4 41ΜΥ4 ΟΟΝΤΛΑΕΤ ΡΚΙίΕ ίΐϊοΐΐ &β βίίοοίβά ΪΟ 44θ1ΐ ββ*)ΛΓ 

οί ίίιβ ΟοηϊΟΓίΐια οη ίΛβ 1x451 $ οί ίΐχβ Ιδίΐχβηοβ οί ϋι· 
ΡΒ0νΐ5Ι0ΜΑΙ. Α0Π7ΤΑ.Υ0Ε ΟΧΤΠΚλΤΕ 'ογ ίίιβ ΕΜΡΕΟΥΕΚ. 

Β) 5βΐ<1 ρΑντοβηί δϊΐΑΐΙ Ιχβ βίίβοίβ<1 *ΐίΜη δχχίγ (60) ϋΑΥ3 ίταβ 
ίΐχβ Ϊ55υ4ηοβ οί ίίιβ ΡΧΟΥΙΕΖΟΝΑΙ. ΑΕΓΞΡΤΑίΙΟΕ ϋΕΒΠΠΕΑΤΣ' 
ρΓονΐίΙβά ίίχβί ίίιβ ΟΟ.νΤΚΑςΤΟΒ Λ43 3«ι1)άΐίίβ(1 ίο ί>.β ΕΜΓΙΟΥΕί' 
βί 1445* ί»βπίγ. ίίνβ (23) 0ΑΥ5 ΡΓΪΟΓ ίο ίίιβ βίίβοίΐνβ <ΐ4ί· 
οί $(ΐο1χ ρβ>ΐ!βηί ίίιβ ίβΐΙο»ΐη8 (ΙοοιίΒβηίί: 

ίίιβ 43-)5υί1ί Μ1Α«Ν05 

- ίίιβ 41 Γβ4(1γ 4ρρΓονβ(1 'Ογ ΕΗΡίΟΥΤΒ ίΐχβ ίΟΝΤ8ΑΕ'»ΟΒ * 
ίΐηβΐ *ί4ίβ·βηί οί όοοουηί βχο1>ΐ(11η8 4504ΐβίΐ° η 
1ηνο1ο43 ίοΓ »1χ1οΙί ίΐχβ ΐηίΐοβδ βτβ ποί ο'ΐΜίί’πβϊΙ 
ίίιβ 04ίβ οί 5υϋαΪ55Ϊοη. ■ 

Ώ>β ίΐηβΐ 5ί4ί4·βηί οί β=οοχηχί. Ιηοίνκίΐηβ ίίιβ ίΐω^ 
45οα1αίίοα Ιηνοΐοβ* »:ίΗ ίΐχβ 4ρρΓορΓΪ3ίβ 1η.Ίίοβ3. »ΐΠ )>* 
5\:ί»:ίΐι·(1 *»/ ί1ΐ4 ΟΰνΓΚΛΟΟΚ ίο 'Λβ Ε^ΕΟΥΕΙΤ 3* 5οοη 4* 
Γβΐίνβηί χηηιοοί βΤ4 ρηΜΐϊίιβΛ. . 


ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 
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Ι0 . 3 ΓΟίΤΐΑΟΤ ΡΒΙ(Τ Ρ<ΐλ81? ΙΝ ιοο*:. ΜΕΕΙ Ρ ΡΚΛΠΡίΙ';! 

10 3.1 ΑΒνβηοβ Ρβγββηί 

Λ ) Τβη (101) ρβΓοβηί οί ίΒβ βΒονβ ΟΟίίΤΚΑΟΤ Ρ8Ι0Ε βΒβΠ Ββ ρβϊά μ βη 
ΑάνΛηοβ ΡβγηΒπί βοοαπίΐηϊ Ιο ίΒβ ΟΟΝΤΒΑδΤ ΡΗΚΣ ΒΓβΔ)«1ο«η ι* ρβΓ 
5ΜΟ-01αο5ί 3.Θ. οί ίΒβ δβπβΓβΙ Τβγβχ’ υκί Οοηάίίΐοηχ οί ΙΒβ 
ΟΟΚΤΚΑΟΤ. 

5βϊ<1 ΑιΙνΛηοβ Ρβγοβηί 11 Ββ οονβΓβ<1 Βγ βη Α,ΐνβηοβ ΡβγΜηί 3οηά 
οί ββοΒ ββηΒβΓ ία ίΒβ ίοπο οί β Βλτχ Ι,βίίβΓ. οί διιβΓβηίββ 
αεοοπ1ίη? ίο ίΒβ ΟΟίΓΠΙΑΟΤ οχ ρβΓ Αηηβχ Α Ββπχίο Ιχχχιβίΐ 1χγ β ΡΙγχΒ 
Οΐβχι ΒΛίύί αοοβρίβά Βγ ζώο ΕΜΡΙΟΥΟ ί ογ ίΒβ χβββ βποαηί Ιη ίβνοχιτ 
οί ΕΜΡ10ΥΣΗ. 

ΛΒονβ ΒβηΚ δυβτβώίΒΒβ χΒαΙΙ Ββ νβΐΐί ϊγοβ ίΒβ άάίβ οί Ιχχυβηοβ 
υηίίΙ.ίΒβ <1βίβ *άβη ίΒβίΓ νβίαβχ βτβ οοηρίβίβΐγ 4Β0Γί1ζβ<1 4$ ρ«Γ 
' χυΒ-ρβΓβΕταρΒ 10,3.1 (ο) ΒβΓβίηΒβΙον, ΒονβνβΓ ηοί Ιβίβτ ίΒβί ίΒβ 
ύβίβ οί ίδχιχβηοβ οί ίΒβ ΡΒΟΥΙδΙΟΝΛΙ. ΑδδΕΡΤΛΒΧΣ δΣΗΤΙΡΓδΑΤΣ Βγ ίΒβ 
ΕΜΡΙΟΥΕΚ. 

ΕβοΒ ηββΒβΓ οί ίΒβ 00Ν50ΒΤΐυΜ χΒβΙΙ 'ΐχχιιβ λπεΙ χυΒαΙί (α ίΒβ 
ΕίΡΙΟΥΏ ίΒβ Γβχρβοϊίνβ ΟΓίχίηίΙ Γβοβΐρί ίοπ ίΒβ οοΓΓβ*ροπ<ϋη$ 
βΛουηί οί /ίΒβ ΛύνβΑΟβ Ραχτχιβπί 43 300ϋ 4^ ρβγ-ββηίχ 4Γ* βίίβοίβύ Βγ 
ίΒβ ΣΜΡΙΟΥΣλ 

Ιη 0434 4 πβηΒβΓ οί ίΒβ δΟΝΕΟΚΤΙϋϊ! Γβίυχβχ ίο ΐ·χχι· χ«βΒ ο 
Γβοβίρί ίΒβ ΕΜΡ10ΥΕ2 ϊΒβΙΙ Ββ βηΐΐίΐβίΐ ίο *1ίΒΒο1(3 ίΒβ ρβγηβηί οί 
ίΒβ ίΐτχΐ ΐηνοϊοβ Βαχβά οα*ίΒβ οοΓτβδροπϋηβ ίίΓΧί ϊοΓίς ΡΓ0*τβ35 
ΚβροΓί 40(1 Ββχρβοίίνβ ΜοηίΒΙγ Ρβγββηΐ ΟβΓίΙίίοοίβ. 

Ρβγηβηί οί χιιοΒ ΐηνοϊοβ χΒβΙΙ 1« βίίβοίβίΐ «ΐΙΒΙη ίΒΪΓίγ (30) 0ΑΪ3 
βίίβΓ Γβοβίρί Β> ίΒβ ΕΚΡΙΟΥΣΚ οί ίΒβ 4<1νβηοβ ρβγββηί Γβοβϊρί'. 

5λ 16 ρβγτπβηί χΗα 11 ηοί 1)β4τ βηγ οΒατ£β 45 4 οοπχβςχιβηοβ οί (Ιβίβγ 
οί ρβγιυβηί Βγ ίΒβ ΕΒΡΙ.0ΥΣΒ. 

Β) 5β1<1 αίνωοβ ρογπβηίι χήοΐΐ 1>β βίίβοίβιΐ νίίΜα ί»βηίγ (20) 0ΑΥ3 
45 ίΓΟΗ ίώβ ΟΟΜΪίΒ'ΟΕΜΕΝΤ ΠΑΤΕ, ρτονί<1βί1 ί&4ί ΕΜΡΙΟΥΣϊ 1χβ5 
Γβοβίνβιί ίώβ Α<1ν4θθ6 ΡαγτΒβοί 3οοά βι χρβοΐίίβιΐ Ιη ρβτχκτορίχ 
10.3.1 (4) 1ιβΓ4ίη4Ϊ»νβ. 

ο) Αβ4ΐη3ί ίΐιβ 4ΐ»νβ Αιΐνωιοβ ΡβγΒβηί* ίβη (10) ρβΓοβοί ίτοβ ίώβ 
ΒΒουηΐ οί Β4οΙι βοηίΜγ Ρτο^Γβδχ Ρογπβηί 30 δ 11 6β (ΙχκΙαοίβΟ ίιγ 
ΜΊΟΥΕΡ ’νΗΐίΠ ϋχβ οωηυΐοίΐνβ 4ΐηοιχ3ΐ οί ίίχο 34Ϊ<1 5οοοβ35ίνβ 
^βΛυοίΙοη* ίχχΐΐγ οίί5βί5 ί!χ« 4πουηϊ οί ίίχβ Αίΐνώοβ ΡογΒϋΐίβ. 


ς) Ροναβαί5 οί 4αο«ιηί5 άυβ , Ια ΟΓΒβ^ ΟΓΛοΙίΒαδ οί 
ΜΑδΗΙΝΟΙΜΡΟΒΤ ροΓίΐση οί ίΰβ ΟΟνΤΒΑΟΤ ΡΚΙΟΕ »1 I1 Ιβ 
βίίβοίβιΐ ΐη ίβνοιίΓ οί ΛΑΟΗΙΝΟΙίίΡΟΒτ ίο ίίχβ οοοοχχηί: 
οί ίΐιβ Τγ4(1 β ΒβρΓβ5βαί4ί1αη οί· ίίχβ 1155Β ίπ δΓβεοε ογ 
ίο ίίχβ οοοοιιηί οί ΚΛΟΗΙΝΟΙΜΡΟΒΤ ΓβρΓβ5«αί4ί1οα ϊη 
Οτββοβ »ϋ1ι α.' ετοβΚ ΒηοΒ ίο ' Ββ αο«ΐααίβ<1 1>γ 
ΜΑ^Π1^ί0^^>0ίΛ , . 

ά) Ρ4γ»βηί5 οί οχηονχηίδ ί\χβ 1η Ογββ): Ογ 4 ο 1 ιιβ &5 οί ΒΙΟΚΑΤ ροΓίίοα οί 
ίήβ ΟΟΝΤΕΑΠ* ΡΗΙΟΕ »111 Ββ βίίβοίβΟ 1η ίονοχιτ οί 3Ι0!(ΑΤ ίο 4η 
οοοοιιιιί »χίΒ ίΒβ . (ΟςββΒ'ΒοηΙΟ. 

β) Ρ4νπβπί5 οί 4βουηί3 Ουβ 1η ΟγεβΒ ΟτοοΒοηβ οί -ΙΟΕ ροΓίίοη οί ίΒβ 
ΟΟΜΤΗΑΟΤ ΡΚΙΟΕ »111 Ββ βίίβοίοχΐ 1η ίονοιιτ οί ΙΟΕ ίο βη οοοαχιοί 
•Ιίΐχ ίΛβ . (Ογββκ Ββηΐς). 


10.3,3 Ββίβηίΐοη Ηοηβχ 


β) Ρογχββπί οί Ββϊεηίΐοπ Μοηβχ οηονιηίΐηϊ ίο ίΐνβ (51) ρβΓΟβηΐ οί ίΒβ 
' ΟΟΝΤΒΑδΤ ΡΚΙΟΕ ιΒαΙ 1 Ββ βίίοοίβά ίο ββοΒ βββΒβγ οί ίΒβ ΟοηχαΓίΙαα 
οη ίΒβ Βοχίβ οί ίΒβ Ιχβααηοβ οί ίΒβ ΡΚ0νΣ3Ι0ΝΑ1 Λ<ΧΕΡΤΑΝ(ΧΕ 
ΟΕΚΠΡΙΟΑΤΕ Βγ ίΒβ ΕΚΡΒΟΥϊΒ. . 

Β) , Ρβγβεηί χΒβΙΙ Ββ οβνβΓβίΙ αη<1 βίί«οίβ<1 45 ρβΓ ίΒβ ρΓονϊδίοηβ 
βίΐρυΐβίβϊΐ 1η 5ΐιΒ-θ4ΐΐ3β 10.2.Α ρ4Γ4ςταρΒ (Β) ΒΒΓβΙηηΒονβ. 

10.4 Π8ΠΣΙ£Α3Ώ2ί ΰΓ-ΜΒΙΙΙΖΑίΙΡΗ 

ΡχιγΙΒβγ ίο ίΒβ ρτονί3ίοο5 οί ίΒΙχ'ΟΙοιιχβ 10 οί ίΒβ Εοοηοβίο Τ*π«3 
4ΐκ1 Οοηιΐΐίΐοηχ οί ίΒβ ΟΟΜΤΚΑΟΤ, ίΒβ ΒοΒϊΒΙΙζΛίίοη 4ΐκ>χιηί ρτονΗβίΙ 
ίοΓ 1η ίΒβ ΒτββΒιίοιτη οί'ίΒβ ΟΟΝΤ5ΑΟΤ ΤΡΙδΕ τήβία Ββ οβΓίΐίΙβί Βγ 
ίΒβ ΕΜΡΒΟΥΕΒ 45 ίο11ο»3 : · 

β. ίββηίγ ίΐνβ ρβτοβαί (23Χ) »1Ι1 Ββ Ιηοίαιίβιΐ ϊί 

ίΒβ ίΐΓβί ηοαίΒΐγ ρβγπβοί οβρίΐίΐοβίβ οί ββοΒ 
5ΡΓ64<1 

Β. - ίββηίγ ίΐνβ ρβΓββηί (25Χ) «111 Ββ Ιηοΐαχίβά Ια 

ίΒβ οοηίΒΙγ ρβγββαί οατίΐίΐοαίβ οί βαοΒ χρΓββιΙ 
νΒΙοΒ βίΐΐ οοβρΓίββά ίΒβ ίΐτϊί ρΐρβίΐηβ ^ο1ηί 
ίΒβί Βαβ Βββη τβ1(1β<1 Βγ ίΒβ ΟΟΝΤΒΛΟΤΟΒ 

10.5 ΠΕΜΒΡΑί ΡΑΥΜΕ,νΤ ΤΕΒΗ5 


ΤΒβ βΒανβ ργοοβΒμγβ 4ρρ11β5 α(5θ ίοΓ ίΒβ τβχΐηοίΐοη οί ίΒβ Λάνβηοβ 
Ρβγββηί δν!4Γ4Πίββ5 40^ ΧΒβΙΙ Ββ βίίβοί^/ίχγ ίΒ^ ΓΒβρβΟίΙνβ ΒλιΛ 
οη Γβοβίρί ('οί 4 οοργ^οί: 

- ίΒβ ΜοοίΒΙγ Ρβγββαί Οβτίίίΐοηίβ <1α1γ βίςηβχΐ Βγ 
ίΒβ 3ΙΤΕ ΓβρΓβ3βηί4ί1νβ3 οί ΒοίΒ ΡΑΒΤΙΕ3 

- α αοργ οί οοΓΓβ'9ροη«11η2 ΐηνοϊοβ «Ιαίχ βρρτονβίΐ 
Βγ.ίΒβ ΕΜΡΙΟΥΕΚ. 

10.3.2 ΡΓΟβΓβββ ?4γ*οηί 

β) 3β1<1 ργο^γο 38 ρβ/ββηί χΒαΙΙ, Ββ οονατοά βηά οίίβοίβά 
β* ρβΓ ίΒβ ρτονίχίοηβ 5ί1ρυΐ4ίβ(1 1η 5χιΒ-01 βνιββ 
10.2.3 ρβΓΟ^ΓβρΒβ (β), (Β), (ο), (<1), (β), (ί) βα<] 

(8) ΒβΓβΙηβΒονβ. 

Β) Α1 1 ραγηβηίβ Βχιβ ίο ίΒβ δΟΜΤΚΑΟΤΟΕ 1η Ι,οοαΐ ΟχίΓΓβπογ 
(ΟτββΚ 0Γ4θΒ·β5) (ΐη<1βΓ ΟΟΝΤΒΑΟΤ ·111 Ββ ·α<1β 
ββρβΓβίβΙγ ίο βαοΒ Ββ■Ββ γ οί ίΒβ ΟοηβαΓίΙη· β^αΐηβί 
ίπνοΐβββ οί ίΒβ ·β·Βοτ οί ίΒβ δοηβΟΓίΙα· βυ1ι·1ί1βι1 
ίίχτονι^Β ίΒβ 0ΟΝ3ΟΚΤΐυη 1.ΕΑ0ΕΒ. 


α) ΤΒβ ραγββηί οί Ργο^γοβε Ραγηβηίβ (Ιχιβ ίο ββοΒ . αβ·Ββτ. 
οί ίΒβ ΟοηχοΓίΙυ· χΒβΙΙ Ββ βίίβοίβ<1 Βγ, ΕΜΡΕΟΥΕΕ 
ρτον ί ύαύ ίΒβί ββοΒ αβ·Ββτ Βηχ χυΒβΙίίβά ίο ίΒβ 
ΕΜΡΒΟΥΕΚ ίοββίΒβτ νΙίΒ ίΒβ ογΙκΙοδ! . Ιηνοίοαβ ίΒβ 
ίοΐΐονίηβ (Ιοουββηίχ ϊη βύάϋΐοη ίο ίΒοχβ 3ρβο1ΓΐοεΙ 
1η ίΒβ οοΓΓβχροηιϋηϋ Λτίΐοΐβχ ΒβΓβϊηαΒονβ. 

- ϋοοαββηίβίΙοη ^ίνΐηβ βνίάβηοβ ίΒβί ίΒο 

ΟΟΝΤΒαΟΤΟΒ , Ββχ ,ρβία Ιίχ οοηίΓΐΐΐαίΙοη ίο ΙΒβ 
3οοί4ΐ Ιηίυτβηοβ Γυη«1 βηΒ βηγ οίΒβτ ϊηβχίΓβοοβ 
ίυηχίχ ίοΓ β 11 Βίβ ρβΓβοηαβΙ. 

- Οοουββηίβί Ιοη κίνΐη# βν1<1αηοο ίΒβί ίΒβ 

δΟΝΤΒΑΟΤΟΒ Βαχ ρα 1(1 Ιίβ οοαίτΙΒαί ίοοχ ίο 
οΒββΒβτχ απά οτςαοίζαίΙσηχ Ια Γβίβίΐοη ίο ίΒβ 
ΚΟΛ^. 

Α Οβτίΐίΐοβίβ Ι35ΐιβ(1 Βγ ίΒβ οοαρβίβηί ί 4 χ 
βχχΙΙιοΓίίγ βββββχΐηβ ΟΟΗΤΒΑΟΤΟΚ'χ ’ ίβχ' ροβίίΐοη 
αχ οο ίΒβ ϋΑΥ οί Ιχχυβηοβ οί ίΒβ οοΓΓββροηΟΙη^ 


ΐηνοϊοβ. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ! 


1>> Ια οβββ ίΒβ ΕΜΡΙΟΥΕΒ 1χ οΒΙΙββί. (ο «βΒβ Ια βόναοοβ 
βαχ ρβχββηί ίο δοειαΐ δβευΓίίχ Ρυη<1 (ΙΚΑ) ίοΓ ίΒβ 
Ιβχυαπεβ οί αηχ ΙΙοβηεβχ Βχ ίΒβ εοηρβίαπί 
αυίΒοΓίίΙβχ οη ΒβΒβΙΓ οί ΟΟΗΤΒΛΟΤΟΚ, ίΒβ αηοααΐ οΓ 
χυοΒ ραχηβηί χΒαΙΙ Βο <1ββ·β<1 οβ α 4βΒί ίο ΕΜΡΙΟΥΕΒ 
Βχ ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΒ αη*! χΒα 11 1»β Γβεονβτβϋ βεεοπϋηΒΐχ. 

3υεΒ 4 ραχαβηί ίο ΙΣΑ «111 Ββ αίίβοίβά οηΐχ αίίβΓ 
ΙΒβ εοηββαί οί ίΒβ ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΒ. 

Ια οβββ ίΒβτβ 1χ α άβίβχ Ια «οτίς ργο^γοχχ <1υβ ίο 
ΟΟΝΤΒΛΟΤΟΒ’χ αοπ εσηχβηί Γογ χυεΒ α ραχηβηί, χυεΒ β 
<1β 1 αχ χΒαΙΙ Ββ αί ίΒβ ΟΟΝΤΒΛΟΤΟΒ'χ βχρβηββ. 

ο) Ραχηβοίχ χΒαΙΙ Ββ άββηβά βίίβοίηύ Βχ ίΒβ ΕΜΡΙΟΥΕΒ 
αροπ Γβςβίρί Βχ ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΒ οί « οορχ οί ίΒβ οαΒΙβ 
Γγο· ΕΜΡΙΟΥΕΒ ’ 3 εοΓΓββροηίΙη* ΒαοΒ ίΒαί βοηΐβχ Ηβνβ 
Βββη ίΓβηχίβΓΓβύ ίο ΟΟΝΤΒΛΟΤΟΒ'χ εοΓΓββροα(11η£ Ββα*. 
Α οορχ Ο’ΐΊχαΙά εβΒΙβ’ «111 αίχο Ββ χβηί ίο ΕΜΡΙΟΥΕΒ. 

4) 1 , ΤΒβ ΕΜΡΙΟΥΕΒ χΒαΙΙ ΒββΓ αΐΐ εΒατ?βχ, εοηβΐχχίοηχ αη4 βχρβηχβχ 
ΓβΙβνβΛί ίο ίΒβ ίυίίΐΐοβαί οί ίΒβ ΕΜΡΙΟΥΕΒ’χ ραχαβηί οΒΙΙβαΐΙοοχ 
ίοναπίχ ίΒβ ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΒ. υϊ&ΙΙ χυεΒ ραχηβηί 1χ βίίβείβ4 ία ίΒβ 
ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΒ ’ $ ΒβηΒ μ ρβΓ χυΒ-ραΓαρταρΒ (ο) ΒβΓβΙηβΒονβ. 

. Ιη εαχβ ΙΒβτβ ατα αηχ εΒατΐβχ,.εοβαίιιΐοηχ αη4 βχρβηχβχ Γβ1αίβ4 
ίο ίΒβ ΟΟΝΤΒΛΟΤΟΒ'χ ΒοηΒ. χυεΒ εοχίβ «111 Ββ βχείυχίνβΐχ Βοπιβ Βχ 
ίΒβ ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΒ. 

α) Ια εαχβ οί 4β1βχ 1η ίΒα ραχαβηί* ίο ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΒ αίίβΓ ίΒβ ΙΙβίί 
5ρβοίί1β<1 Ια χυΒ-ΟΙβυαβ 10.2.3 (ί) ΒβΓβΙηβΒονβ <1υα ίο Ε1ΡΙΟΥΕΒ’χ 
ίβυΐί, ίΐιβη : 

(I) ίΒβ ΟΟΥΓΕλΟΤΟΚ. Ιχ βηί!ί1β4 ίο ΙηίβΓβχί ίοΓ ίΒβ ραχηβηί Ια 
4βΙβχ οι ίτοη ίΒβ <!βίβ ίΒβ ΟΟΝΤΕλΟΤΟΒ *1νβχ α «τΐίίβη 
ηοΐΐοβ ίο ίΒαί αίίβοί ίο ίΒβ ΕΜΡΙΟΥΕΒ αη4 

(II) ίΒβ ΟΟίίΤΒΑΟΤΟΒ αίίβΓ α ϊταεα ρ«γ1ο4 οί ίΒΙΓίχ (30) 0ΛΥ5 Βα* 
ίΒβ ΓΐβΒίίό χυχρβηΒ ίΒβ ΚΟΒΕ αίίβτ ΒίνΙα® ίο ίΒβ Ε?ίΡ1ΧΓΥΣ3 
α «τΐίίβη ποίΐοβ ίο ίΒαί βίίβςί 1η «ΜΟΒ βββα ΟΙβαχβ 36 οί 
ίίιβ ΟβηβΓοί Τβτπΐί λοχΙ Οοη^ΐίΐοαχ ]Λ ΟΟΚΤΒΑΕΤ χΐιαίΐ βρρίχ. 

Τία ΙαίβΓβχί ίο Ββ ρβΐιΐ 1π ααεοηΐάηοβ «Ιίώ ίΐιβ 4ΐ»νβ ρτονίχΐοηβ 
Γογ ίώβ ίβίβχβιΐ ρβχββηί χίιαίΐ Βα οαίοοίοίβίΐ Γογ ί^β ρβΓΐο<1 
χίβΓίΙπβ ίΓοβ 'ι±α άβίο οί βΟΜΤΒΑΟΤΟΒ'ι ^Ινίπ^ «τΐίίβη ηοίΐοβ ίο 
ί&ο ΈΚΡΙΟΥΕΚ υηίΐΐ ραχββηί 1* αί?αοίβ<1 ίχ ίΒο 2ΪΡ1ΌΥΕΒ ίο ίώβ 
00ΜΤΒΑ0ΤΌΚ, αί Γβίαβ αβ ίο11ο«5: · 


2) Ήιβ ραχσβηί χΒαΙΙ 1» ηα<1α α^αΐηχί 1ηνο1οβ5 Ιαβνιηΐ Βχ ααχοαα οί 
' ίίιβ ηααίαΓχ ίοι-αΐαβ ίώβ ΟΟΝΤΚΑΟΤΟΒ. Ααχ χυοίι ραχηβηί οί ββεί 
Ιηνοΐοβ Ιχχαβιΐ 1>χ αηχ βηοΐι ϊρπραηχ ίοπαΐηβ ραι-ί οί ίίιβ ΟΟΝΤΒΑΟΤοβ 
1χ βχρτβχβΐχ β8Γββ<1 αη<1 οοηχ1<1βΓβ<1 αχ Ιϊβίπβ ρτοραΓίχ οαΰβ ίο 
ΟΟΜΤΒΑίΓΓΟΚ, ΐΓΓβχραοίΙνα οί ίΑο ρβΓίΙαυΙατ οοαραηχ Ιχχαΐη^ ^ 
Ιηνοΐοβ α^αίηχί ίΒα ραχααηί Βαχ Ββαη ηαάβ. ΤΒΙχ αρρίΐβχ ΒοίΒ ίο 
ίοΓβΙβη αηά ΛταοΒηα ροΓίΙοη* οί ίΒο ΟΟΝΤΒΑΟΤ ΡΒΙ05. ΤΒΙχ 
ΡΓΟΟβύυτβ 1χ χί1ρυ1βίβ<1 χοΐβΐχ Γογ ίΒβ οοηνβηίβηοβ οί. ^ 
00ΝΤΒΑ0Τ0Β αηιΐ Ιίχ εοηραηΐβχ ίσΓηΙηβ ίΒβ 00Μ30ΒΤΙ0Μ &η<1 1ί ηαχ Ια 
ηο «αχ αίίβοί ογ αίίβΓ ίΒβ ΟΟΝΤΚΑΟΤΟΚ’χ χίαίυχ ηαπβΐχ ίΒαί αΐΐ 
ίΒβ οοηραηΐβχ ΓοπχΙηΒ ίΒβ ΟΟΝΣΟΚΤίυΜ αχ ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΒ ατα βα<1 Γβηβίο 
^ο1ηί1χ. 1η(11ν1χ1Β1χ Ααά χβναΓαϋχ ΙΙαΜα ίο ίΒα ΕΜΡΙΟΥΣΒ Γογ 
βχβεηίΐοη οί ΐΒα ΒΟΒΧ αχ «βΐΐ α* ίΒαί ίΒαχ βαχ αίχο βχβΓείχβ 
ίΒβΐΓ Γΐβίιίχ αηά.αηχ βναηίηαΐ εΐαΐη α^αίηχί ΕΜΡΙΟΥΕΚ οηΐχ ^ο^I1ί1χ 
αη«1 ΙηίΙΙνΙιΙΒΙχ, Ι.α. 1η οοββοη αη«1 Βχ οοβηοη Γβρτβχβηίαίΐοη. 

Β) Αηχ ραχοβηί ααύα Βχ ίΒα ΕΜΡΙΟΥΕΒ ιΒαΙΙ ηοί Ββ οοηχίηιβΛ αχ βη 
αεεβρίααοα οί αηχ ρατί οί ίΒα *ΟΒΚ αικί χΒαΙΙ ηοί ρταοίννίβ 
ΕΜΡΙΟΥΕΒ Γγοβ ίΒβΓβαίί,βΓ <11χρηί1η2 αηχ Ιίεη ΙηνοΙοβΰ. 

1) ΑΙI ίΒα αΒονβ ραχηαηίχ ίΒα11 Βα ίΓββ αηά οΙβαΓ Γγοβ αηχ οΒατκβχ, 
Ιίαΐίαίΐοηχ αικί οοηιΐΐίΐοαχ ηηΐβχχ οίΒβΓνΙίβ 4^ ρΓονΙίβι! 1η ίΒα 
ΟΟΝΤΒΑΟΤ 00(1/0* ίΒα Ι^Ν. 

^) ΝΒοη ίΒβ ΕΜΡΒΟΥΕΚ, ίοΐΐονίη* αη ΟΓΒίίΓαίΙοη ανατά· 
■αχ! ΓβίιίΓη ίο ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΒ ίΒβ ααουηίχ «1ίΒΒβ1(1 ογ 
ραΓί ίΒβτβοί. ίΒβη ίΒβ αβοχιπίχ ίο Ββ ΓβίοΓηβύ ; χΒαΙΙ 
Βαατ ΙαίβΓβχί Γγοβ ίΒβ άαίβ οί «ΙΙΒΒοΙύΙηχ ηρ ίο ΙΒβ 
άβίβ οί αοίηαΐ ραχηβηί Ιο ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΒ. ΙηίβΓββί Γβίο 
«111 Ββ Βαχβ<1 οη ΟΙαυχβ 10.3. β. οί ίΒβ Οοιιοταί 
ΤβΓΒΧ. 


ΤΒβ (Ιοοηββηίχ αηά οίΒβΓ ΓβφΐΐΓβιίβρίχ ηβεβχχβτχ Γογ ίΒβ Γβίββχβ οΓ ίΒβ 
Ββίβηίίοη' Νοηβχ. ίΒβ ριαΓαπϊβββ Γογ ·'ίΒβ Ββΐβηίΐοη Μοηβχ οί ίΒβ 
ββοβίβίΐοη Ιηνοΐοβχ «κΙ ίΒβ ίυβτβπίββ* Γογ ίΒβ Ββίβηίΐοη Ηοηβχ οί ίΒβ 
νΑΗΙΑΤΙΟΝ Ιανοΐοβχ αχ «βΐΐ α* Γογ ίΒα Ιχχηααοο οί ίΒα ΡΒΟνίδΙΟΝλί 
ΑΟΟΕΡΤΑΝΟΕ ΟΕΚΠΓΙΟΑΤΕ, ηβχ Ββ αί ίΒβ ΟίΡΕΟΥΕΒ 1 » ορίΐοη ίΒβ ΓοΙΙο^Ιη*: 

α. Α ντΙΒίβη ΒβηβΓβΙ Γβίββχβ «χβουίβΒ Βχ ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΒ αχ ρβΓ Αηπβχ 3 
οί ίΒΙχ Οΐαηχα 10 οί αΐΐ οΐβίβχ αβαΙηχΒ ΕΜΡΕΟΥΕΒ ααά 1ί* 
ρτορβΓίχ, ΟΐΡΙΟΎΕΕ'5 Γβρτβχβηίαίΐνβχ ααά βαρίοχαβχ απ(1 ίΒβΙτ 
ρτορβτίΐβχ ατΙχΙηΒι ιιζκΙβΓ ογ 1η αηχ «αχ οοηηβσίβά «ΙίΒ ίΒβ 
ΟΟΝΤΒΑΟΤ. 


- Γογ ίΒβ 03 ΟοΙΙβΓχ’ροΓίΙοη οί ίΒβ ΟΟΝΤΒΑΟΤ ΡΒΙΟΕ αί ίΒβ 
ναΐΐά Γβίβ οί βΐχ (6) αηηίΒχ (15 ΟοΙΙατ ΒΙΕΟΒ ταίβ. ρΐυχ 0.3 
ρβΓΟβηί. 

- Γογ ίΒβ.ΟΓββΒ ΟταοΗβαβ ροι-ίΐοη οί ίΒβ ΟΟΝΤΒΑΟΤ ΡΒΙΟΕ αί ίΒα 
να 11(1 ταίβ οΓ ΙαίβΓβχί Γογ <1β1βχβ<ί ρβχββπίχ 1η ΟΓββοβ 
αοεσπίΐη* ίο ίΒβ ΙΑ*. 

ΑίίβΓ ί«ο (Ρ) ιοηίΒχ Ββνβ . β1αρχβ<1 ίΓΟβ ίΒβ ’ Ββ^Ιηπιπί οί 
χιιχρβηχίοη αχ ρβΓ χηΚΙααχβ 10.3 (β) (11) ΒβΓβΙηαΒονβ αηχΐ ίΒβ 
Γβίαναηί- ρβχββηί 1η Οβίαχ Βαχ ηοί Βββπ ρβΐά χβί ίΒ· ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΒ 
Βα* ίΒβ τΙβΒί, Βχ «τΐίίβη ■ ηοίΐόα χίνβπ ίο' ίΒβ ΜΈΟΥΕΒ, ίο 
Γβφίαχί ίβηαΐηαίΐοη οΓ ίΒβ ΟΟΝΤΒΑΟΤ 1η «ΒίεΒ οαχβ ΟΙαηχβ 33 οί 
ίΒβ ΟΕΝΕΒΑΙ. ΤΕΒ.13 ΑΝΟ ΟΟΝΟΙΤΙΟΝ3 οί ίΒβ ΟΟΝΤΒΑΟΤ χΒαΙΙ αρρίχ. 
Αίχο 1η χηοΒ β οαχβ ιΐΐ ΒααΒ ίοίίβΓΧ οί ΟυαΓαοίββ ρΓονΙιΙβ^ Βχ, 
ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΒ Γογ 1ηί^β·«11αίβ ρβπαΐίΐβχ, ΙΓ ^ηχ. *Ββ!1 Βα Γβίητηα<1 
ίο ίΒα ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΒ. 


ΕΜΡΙΟΥΕΒ (βαχ ΓυτίΒβΓ ΓβφΐΐΓβ ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΒ ίο ΓιιτηΙχΒ οίΒαΓ «τΐίίαη 
2βηαΓα1 Γβίββχβ αηύ ναΙναΓβ οί αΐΐ οΐαΐηχ Βχ «11 Ιίχ 
χυΒεοαίΓαοίοΓβ 1η εοηηβείΐοη «ΙίΒ ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΒ'ϊ ρβΓίοπΒοηεβ οί ίΒβ 
ΟΟΝΤΒΑΟΤ. 

ΤΒβ αΒονβ ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΒ’χ Γβίββχβ «111 ηοί ,ΐηεΐιχίβ αηχ εΐαΐηχ 
αΐτβαάχ ρτβ»βηίβ(1 ίο ίΒβ ΕΜΡΕ0ΥΕ3. 

Β. ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΒ Βαχ ρβΐίΐ ίΒβ ρβηβΐίΐβχ αχ ρβΓ Οΐααχβ 67 οί ίΒβ ΟβηβΓβΙ 
ΤβΓΜ «αί Οοηϋίΐοηχ οί ίΒβ ΟΟΝΤΒΑΟΤ, 1ί αηχ. κκΐ βΐΐ οίΒβΓ χαβ» 
ίΒβί ββ>/ Ββ 3ηβ ίο ΕΜΡΕΟΥΕΒ'χ υηύβΓ ΟΟΝΟΒΑ^Τγ, 

ΣΓ ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΒ 6βχρυίβχ ίΒβ ααουηίχ «ϊίΒΒβ1(1, ίΒβη ΕΜΡΙΟΥΕΒ χΒαΙΙ 
ρβχ ίο ίΒβ ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΒ ίΒβ ϊείβοίΐοη Μοηβχ βββίηχΐ α ΒβηΒ ΙβίίβΓ 
οί ΟυβΓβηίββ χυία1ίίβ(1 Βχ ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΒ Γογ αη αηουηί βςυαΐ ίο ίΒβ 
(Ιίχρυί'βύ αηουηί ογ ααουηίχ, ίη Γβνουτ οί ΕΜΡΙΟΥΕΒ. Ιιχυβά Βχ β 
ΡίΓχί ΟΙαχχ Βαηχ αοεβρίαΒΙο Βχ ΕΜΡΙΟΥΕΒ, ναΐΐά υρ ίο ίΒβ (Ιαίβ οί 
Ιχχυαηεβ οί ίΒβ ΕΙΝΑΙ ΑΟΟΕΡΤΑΝΟΕ ΟΕΒΤΙΓΙΟΑΤΕ αηά υηεοη41ί1οηβ11γ 
ΓβηαναΒΙβ υροη ΕΜΡΙΟΥΕΒ’χ Γαφίβχί. ΙΒΙχ ΙβίίβΓ οί Ουαταηίαβ χΒαΙΙ 
Ββ ΒβΜ Βχ ΕΜΡΙΟΥΕΒ υηίΐΐΐ Πηαΐ χβίίΐβββηί οί ίΒβ ίίχρυίβά 
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4β01ΐηί ΟΓ βΛΟΟΠίβ ?ΟΓ ίΗβ ΓβςονβΓγ οί 5ΛΠβ Ηχ ΕΜΡΣΟΥΟ. 
ΤΗβΓβίΟΓβ, ΕΝΡΣΟΥΕΗ $Ηδ 11 Ββ βηί1ί1β<1 οη Μ.* ίΐΓβί »1πρ1β «-Ιίίβη 
4βπ4ηί1 ίο βΒονβ Ιβϊυίηί Βωλ ίο ίΗβ Ιπηβιΐΐβίβ ρβχτηβηί Βχ ίΗβ ΒαπΧ 
υρ ίο ίΗβ ίυΐΐ ββαιωί οί ίΗβ ΣβίίβΓ οί Ουβτβηίββ ογ ίτοβ ωχ 
υ&ρβίά ββουηί ίΗβτβοί, ηοίνΗΙίΗβίβικΙΙτίί ωχ οοηίβιίβίΐοη Βχ 
ΟΟΝΤΚΑΠΌΒ ογ ωχ ίΗΙπ! ρβτίχ. 

ΑΒονβ ρΓονίίίοη» ίο ηοί ά1«1η1*Η ογ βίίβοί 1η ίΗβ Ιοββί 
ΕΜΡΣΟΥΕΒ'3 τΐφί ίο ΓβοονβΓ ωχ 3\ΐΒ3 ίθΓ »Η1<:Η 00ΜΤΚΑΠΌ2 Ββοοββ· 
ΙΙβΒΙβ ίο ΕΜΡΣΟΥΕΕ υηάβτ ΟΟΝΤΒΑΟΤ (Ρβηβΐίΐββ, άβηο^Β», βίο) Βχ 
ίβάνίοίΐακ ίΒθ3β 34Β3 ίΓΟΒ ίΗβ ΡβΓίοτβωοβ Βοηί οί ίΓΟΒ ωχ 
ρβχηβηί ώυβ ίο ΟΟΝΤΒΛΟΙΌΚ οίΗβτ ίΗω ίΗβί οί.ίΗβ Ββίβηίΐοη Μοηβχ. 

Οαευββηίβίΐοη ίΐνΐηβ βνΐίβηοβ ίΗβί ίΗβ ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΗ Ηαι ρβϊί Ιίβ 
οοηίτΙΒυίΙοη ίο ίΗβ 5οοίβ1 Ιηβυτωοβ Γυηβ βπ4 ων οίΗβτ Ιωυτωοβ 
ίυικίβ ίοΓ-οΙΙ Ηΐβ ρβτβοαηβΐ ω ρβΓ βί^ήΐιηί, φβοίβββ. 

Α ΟβΓίΙίΙββίβ ΐ3*»ιβ<1 Βχ ίΗβ οοπρβίβηί ίβχ βυίΗοτΙίχ βίθββθΐη^ 
ΟΟΝΤΚΛΟΤΟΚ’β ίβχ ροίΐίΐοη ο* οη ίΗβ ΟΑΥ οί Ιββυωοβ οί ίΗβ 
σοΓΓβίροηιΙΙηϊ Ιηνοϊοι· ω £6$* βίίβοΗβύ ίρβοΐββη. 

10.7 ρεβςρςηλνοε ,ΒΟΚΡ 

η) ΕβςΗ πβποβΓ οί ίΗβ 00Ν3ΟΚΤΤ171 βΗβΠ ρΓονΙίβ υροη βίίβοίΐνβ ίβίβ 
οί 00ΝΤΗΛ0Τ βη ΙττηνοσάΒΙβ ΡβΓίοπβωοβ Βοηί ίθΓ ω βηοτιηί οί ίβη 
(10) ρβτοβηί οί Ιίβ ροΓίΙοη οί ίΗβ ΟΟΝΤΚΑΟΤ ΡΚΙΟΕ 1η ίΗβ ίοτ· οί 
& Ββηί ΣβίίβΓ οί Ουβτωίββ ϊη ΕΚΡΣΟΥΕΚ’3 ίβνοατ, Ιββαβά Βχ β 
Γ1τ*ί Ο α«3 ΒβηΚ βοοβρίβΒΙβ Βχ ίΗβ ΕΜΡΣΟΥΕΚ βί ρβΓ Αηηβχ Β 
Ηβτβίο. ΤΗβββ Σβίίβτβ οί Οαβτβηίββ 3Ηβ11 Ββ ΗβΜ Βχ ίΗβ 01ΡΣΟΥΕΚ 
’ οη ίΗβ οοοίίίΐοω ωί 3ΐι6)βοί ίο ίΗβ ιίΐραΐαίΐοαβ ΙιβΓβίο 
οοηίβίαβί ω 4 ρβοαηΐβτχ καβτβηίββ ίθΓ ίΗβ ρτορβτ βχβεαίΐοη ωί 
ρβτίΟΓββηεβ οί ίΗβ ΟΟΝΤΚΑΓΓ Ηχ ίΗβ ΟΟΝΤΚΛΟΤΟΕ βηί ίθΓ ίΗβ 
ΓβΟΟνβΓχ οί ωχ ρβηβΐίΐβχ ΟΓ άβΒβ2β3 οί οίΗβτ βοή* ίθΓ »ΙιίοΒ ίΐιβ 
ΟΟΝΤΚΑΟΤΟΒ πβχ 5βοοιηβ ΙΙβΒΙβ ίο ίϊιβ ΕΜΡ10ΥΣΒ ιηκΙβΓ ίΐιβ ΟΟΜΤΗΑΓΓ.. 

Β) ΏΙΡΙΟΥα Ββχ, βί ωχ ίΐοβ, χΐνΐη* ργΙογ χτίίίβη ηοίΐοβ ίο ίΒβ 
ΟΟΝΤΚΑΟΤΟΚ οη ΙΒβ ΜίίβΓ 4ηί βαΒοίωοβ οί Βί3 οΐοΐβ 48ά1η5ί ίΒβ 
ΟΟΝΤΕΑΟΤΟΒ ίβίηοί ίΓΟ» ίΒβ ΓμΙ 1 ωοαηί οί ίΒβδβ 1βίίβΓ3 οί 
Ουβτωίββ οι* Ργοβ ωχ οηρβϋ βηουηΐ ίώβΓβοί ωχ »ωι* ίοΓ »Β1οΒ 
ίΒβ ΟΟΝΤίΑίΓΤΟΒ ββχ Ββοοαβ ΙΙβΒΙβ ίο ίΒβ Σ?ίΡΙΌΥΏ υηίβΓ ίΒβ 
ςΟίίΤΒΑΟΤ ωί »ΜοΒ 4Γβ ηοί ρτοορίΐχ ρβΐί Βχ ίΒβ' 00Ν7ΕΑ0Τ02. 
ΤΒβΓβΡοΓβι ίΒβ ΏΐΡΙΟΥΠΙ ϊΒλΙΙ Ββ βηίΐίΐβί οη Βίβ ΪΙγϊΙ ϊίβρίβ 
χτίίίβη ίβββηί ίο βΒονβ Ϊ33νιίηβ Ββηΐ; ίο ίΒβ Ιππβίΐΐβίβ ρβχηβηί Βχ 
ίώβ ΒδπΙι αρ ίο ίίιβ Γυΐΐ βηουηί οί ίΒ« ΙβίίβΓ οί (λιβτωίββ ογ Ιγο» 
ωχ ιιηρβίά Λβουηί ίΒβΓβοί. ηοίχίίΒβίωίΙΙηβ· ώχ οοηίββϊβίΐοη Βχ 
ίΒβ ΟΟΜΤ2ΑΟΤΌΚ ογ ωχ ίΜπ! ρβτϊχ·. 

Ο) ΤΒβββ ΡβΓίοπηωοβ Βοη<ΐ3 ίΐιβίΐ Ββ νβΐΐί «ηίΐΐ ίΛβ οοβρίβίβ 
ίηΐίϋββηί Βχ ίΛβ ΟΟΜΤΗΑΠΌΚ οί βΐΐ Ιίι οΒΙΙββΐΙοηί, ίυβτωίβββ 
ω<1 »βη*ωί1β3 αη<1βΓ ίίιβ ΟΟ+ΓΓΒΑΟΤ Λαύ ίΒβχ 5(ιβ11 Ββ 1η Λχΐΐ ίοΓΟβ 
ίοη «1χ (6) ηοηίΒβ βίίβΓ ίΒβ <1βίβ οί ίΒβ Ιββνιωοβ οί ίίιβ 
ΡΚΟνίδΙΟΚΑΙ. ΑΟΟΡΤΑΚΟΣ ΟΕΚΤΙΓΙΟΑΤΣ, *Ηβα ίΒβχ «111 Ββ τβιΐιιοβίΐ Βχ 
ίΐίίχ ρβΓΟβηί (30Χ) ω«1 «111 Γβββΐη νβΙΜ \ιρ ίο’ ϊΒβ <3βίβ οί ίΒβ 
Ιίβυωςβ οί ίΒβ ΡΙΝΑΣ ΑΟΟΕΡΤΑΝΟΒ ΟΒεΛΠΰΑΤΕ. 

λΚΝΕΧ Α 

Βρηηΐτηβη '. 

Ι£ΓΚΗ ΟΓ,ΑΰΥΛ^ςΕ ΡΛΫ^ΏΪΤ 2 ΑΗΚ ΰ^ΚΛΙίΙΐΣ 

^ β · υη<1θΓ3ί9ηβ<1. ίιβνβ ηαιΐβ 4υο ηοίβ οί Οοηίταοί Νο. 

-?ϋ$Λ α<1βί1 οη . . ./(άβί·)/. . . (. Μ ίΒβ ΟΟΝΤΗλίΓΓ··) Ββίνββη 
•ίίΤΕΚΝ ΑΤΙ ΟΝ ΑΣ ΟΟΝδΎΠυσΓΙΟΝ ΑΗϋ ΕΝδΙΝΕ£ΗΙΝ(3 Σί1"/Σοη(1οη 43 ηββώβΓ 
,ί. ν 00Ν50ΗΤΐυΜ. ννθ ΜΑΟΗIΜΟIΜΡΟΗΤ-ΒIΟΚΑΤ δΟΚΡΟΚΑΤΙΟΝ-ΙδΕ ΣΤΟ 
}»55· εΟΝΓΚΑΟΤΟΗ··) Λπά ΡυΒΙ,Ιδ 0Α3 ΟΟΗΡΟΗΑΤΙΟΝ οί βίΙΕΕδΕ (ΟΕΡλ) . 
ι ίηβ ΟΐΡΣΟΥΕΗ) ί ογ ί&ο σοηβίηαοίΐοη οί Μβΐη (3ββ ΤΓβΓ.3ΐηΐ33ίοη 

3 Ρ«11ηβ ϊη ΟΓββοβι. 

|η θοεοΓΰβηοβ «Ιίϊί 01βϋ3· 10 οί ίΗβ 00ΝΤΗΑ(ΓΓ ίΒ* ΕΜΡΙΛΥΕΚ 

3 οΒΐΐ ?β< ι ίο ρβχ βη βάνβηοβ οί 10 ρβΓΟβηί. οί ίίιβ ΟοηίΓβσί ρρίοο 

* · '-Γ .. υροη Γβςβίρί οί ίΜβ ΣβίίβΓ οί ΟαβΓβηίββ. Όγ εβΒΙβ 

βηβίβρ οί ■ίΗβ βΗονβ 3υα 1η ίβνοατ οί ΙΟΕ ΣΤΟ ίο ίΗβ βοηοαηί οί 

νΐβν οί ίΗβ βΗονβ νβ... 

ΑΓβηίββ ΐΓτβνοοβΗΙχ «ΙίΗΙη ίΗβ 11η1ί3 οί ίΗβ βιηουηί οί· 


. . . ίο Γβηΐί ίο ίΗβ ΟίΡΣΟΥΕΗ ίΗβ βηιουηί οί ίΗβ· 

βώνβποβ ρβχτηβηί τβοβίνβΐ Βγ ΙδΕ ΣΤΟ ϊη 0β3β ίΗβ ΟΟΝΤΧΑΟΤΟΒ 1θβ3 
ηοί ίαΐίΐ1 Ηΐ3 οΗΙΙϊβίίοηβ υηάβΓ ίΗβ ΟΟΝΤΗΑΓΓ. 


Ρβχτηβηί βΗβΠ'. Ββ βίίβοίβΐ Βχ αβ υροη τβοβάρί οί χοαΓ ντίίίβη 
Ιβτηβηΐ νί ίΗ-ίΗβ ίηαίοβίΐοη ίΗβί ΙδΕ ΣΤΟ. 13 οΒ11ρβ<3 ίο Γβίοτη ίΗβ 
βίνβηοβ βηύ Γβίι>3β3 ίο άο.ΐί. ΤΗβ Γβίβνβηί 1οοιιιηβηί3 3υρρθΓίιη? 
3υοΗ Ιβηβηά 3Ηόυ1«1 Ββ βίίβοΗβ! ίΗβΓβίο. Ρβχιηβπίβ βΗβΙΙ Ββ 
βίίβείβΐ ΐη ίΗβ οϋΓΓβηογ οί ίΗβ βόνβησβ' Γβςβινβΐ Βχ ΙΟΕ ΣΤΟ. 

ΤΗβ ατηουηί οί ίΗβ δυβΓβηΐββ βΗηΙΙ Ββ βυίοιηβίΙοβΐ 1χ Γβύυοβά »η 
ΡΓΟροΓίίοη ίο ίΗβ νοίιυηβ ο£ ΜΟΚΧ βχβηυίβ<1 Βχ ίΗβ 10Ε ΣΤΟ. 

ΤΗΙβ δυβτβηίββ βΗβΠ Ηβ βίίβοίϊνβ ίι-οπ ίΗβ Ιβίβ οί ιί3 Ϊ 33 υβηαβ. 

ΤΗβ ρΓβββηί ΟυβΓαηίβο βΗβΙΙ Ββ να11<ΐ αηίϊΐ Ρτονιβιοηβΐ λοοβρίβηοβ 
Βυί ηοί 1 βίβΓ ίΗ.βη- (<1βίβ) . ί)ροη βχρϊΓβίιοη οί ίΗΐ3 ίβηη 

ίΗ 13 δαβΓβηίββ-Ββόοηββ ΐηνβΐϋ βηύ βΗβΙΙ Ββ Γ9<ΛΜ"ηβ(1 ίο α 3 . 


ΑΝΝΕΧ Α 

3Ρβοίπβη .. 


ΣΣΤΤΕΗ ΟΓ ΑΟνΑΝδΕ ΡΑΥΜΕΝΤ ΒΑΝΚ 51/ΑΗΑΝΤΕΕ 


νίβ, υηάβΓβΙ^ηβΙ.' Ηβνβ ιηβ<1β Ιιιβ ηοίβ οί ΟοηίΓβςί Νο .. 

οοηεΐυόβίΐ οη . (Λβίβ) (“ίΗβ αΟΝΤΚΑΟΤ") Ββίνββη "ΒΙΟΚΑΤ 

ΟΟΗΡΟΗΑΤΙΟΗ" ΑίΗβηβ ββ πιβιηΒβΓ οί ίΗβ ΟΟΝδΟΚΤίυΗ.ννθ ΜΑαΗΙΚΟΙΜΡΟΚΤ/ 
ΒΙΟΚΑΤ ΟΟΚΡΟΗΑΤΙΟΝ/1ΟΕ ΣΤΟ Γ'ίΗβ ΟΟΝΤΚΑΟΤΟΚ") βη<1 ΡυΒΙΙο 5β3 
ΟοΓροΓβίίοη οί Ογθθοθ . ΟΣΤΑ ("ίΗβ ΟΙΡΣΟΥΕΗ") ίοΓ ίΗβ εοηβίΓυσίΙοη 
οί Μβίη Οββ ΤΓβηβ]&ΐ33ΐοη Ρΐρβίΐηο 1η δΓββοβ. 


Ιη βοοοηίβηοβ νίίΗ Οίβυββ 10 ■ οί ίΗβ ΟΟΝΤΗΑΟΤ ΙΗβ ΕΝΡΣΟΥΕΡ 

23 οΒ11οβ<1 ίο ρβχ βη βίνβηοβ οί 10. ρβΓΟβηί. οί ίΗβ ΟοηίΓβεί ΡΓΪσβ 

(.’. .) υροη Γβοβίρί οί'ίΗΙβ ΣβίίβΓ όί ΟυβΓβηίββ. Βχ σβΒΙβ 

ίΓβηβίβΓ οί ίΗβ βΒονβ 3υπ 1η ίβνοιιτ οί ίΗβ ΒΙΟΚΑΤ ΟΟΗΡΟΒΑΤΙΟΝ ίο 
ίΗβ βοοουηί οί .- .. 

Ιη νίβν οί ίΗβ βΒονβ νβ..... 

τυβτβηίββ ΙττβνοεβΒΙχ κΐίΗΐη ίΗβ ϋιηΐίβ οί ίΗβ βαοαηί οί 

..ίο τβιοΐί ίο ίΗβ Ε4ΡΣΟΥΕΗ ίΗβ βηουηί οί ίΗβ 

βάνβηοβ ρβχτηβηί Γβοβίνβςΐ ' Βχ ΒΙΟΚΑΤ ΟΟΡΡΟΡΑΤΙΟΝ ίη εβ,ββ ίΗβ 
ΟΟΝΤίΙΑΟΤΟΚ <1οββ ηοί ίαΐίΐΐ Ηίβ οΒΙΙ^βίΙοηβ αηάβτ ίΗβ ΟΟΝΤΚΑΟΤ. 

Ρβχτηβηί βΗαΙΙ Ββ βίίβοίβΐ Βχ αβ υροη τβοβίρί οί χοατ ντΐίίβη 
■3βββη<1 νίίΗ ίΗβ Ιηΐΐοβίΐοη ίΗβί ΒΙΟΚΑΤ ΟΟΚΡΟΗΑΤΙΟΝ 13 οΒΙΙ^βά ίο 
τβίατη ίΗβ βάνβηεβ βη<1 τβίυβββ ίο Ιο ίί. ΤΗβ Γβίβνβηί ΙοευββηίΒ 
3αρροτί1η9 ηαοΗ Ιβτηβητί 3Ηοα)1 Ββ βίίβοΗβ! ίΗβτβίο. Ρβχτηβηίβ 3Ηβ11 
Ββ βίίβοίβΐ ΐη ίΗβ οαττβησγ οί ίΗβ βάνβηοβ τβεβΐνβτΐ Βχ ΒΙΟΚΑΤ 
ΟΟΗΡΟΚΑΤΙΟΝ. 

ΤΗβ βτηουηί οί ίΗβ Οαητβηίββ 3Ηβ11 Ββ βυίοαβίι σβί 1χ · τβώυοβά ιη 
ρτοροΓίΐοη ίο ίΗβ νοίαπτβ οί ΜΟΗΚ βχβοαίβά Βχ ΒΙΟΚΑΤ ΟΟΚΡΟΗΑΤΙΟΝ. 

ΤΗΪ3 Ουβτβηίββ βΗβΙΙ Ββ βίίβείίνβ ίτοα ίΗβ άβίβ .οί ίί3' 233υβηεβ. 

ΤΗβ ρτβββπί Ουβτβηίββ βΗβΙΙ Ββ νβΐΐιΐ αηίϋ ΡΓονΙβίοηβΙ Αοεβρίβηεβ 
Βαί ηοί Ιβίβτ ίΗβη ^ . ίάβίβ) . υροη βχρίτβίίοη οί ίΗΪ3· ίβιτη 

ίΗΪ3 Ουβτβηίββ 'Ββοοιηββ Ιηνβΐιά βηΐ ^ϊια 11 Ββ τβίντίΗβΙ ίο υβ. 

ΑΝΝΕΧ Α . 

3Β1&1Β8Ρ .· 


ΣΕΓΓΕΗ ΟΕΑΒνΑΝΟΕ ΡΑΥΜΣΝΤ ΒΑΝΚ ΟυΑΗΑΝΤΕΕ 


Μβ. αηάβτΒ 1 ?ηβ(1, Ηβνβ »β(1β Ιυβ ηοίβ οί Οοηίτβοί Νο. .. 

οοηο 1 αίβά οη . . ./(<1βίβ)/. . . ("ίΗβ ΟΟΝΠΙΑΟΤ··) Ββίνββη ’ "ννθ 
ΜΑΟΗΙΝΟΙΜΡΟΚΤ" ββ τηβιηΒβτ οί ίΗβ ΟΟΝδΟΚΤΙΟΜ. ννθ ΜΑΟΗΙΝΟΙΜΡΟΚΤ/ 
ΒΙΟΚΑΤ ΟΟΗΡΟΗΑΤΙΟΝ/ΙΟΕ ΣΤΙ) ("ίΗβ ΟΟΝΤΗΑΟΤΟΗ") βη«1 ΡυΒΣΙΟ ΟΑ3 
ΟΟΚΡΟΗΑΤΙΟΝ οί ΟΗΕΕΟΕ (ΒΕΡΑ) ("ίΗβ ΕΜΡΣΟΥΕΗ) ίοτ ίΗβ ςοηβίταοίίοη 
οί Μβίη 0β3 Ττβη3τη133ίοη Ρΐρβίΐηβ 1η Οτββοβ. 

Ιη Βοεοττίβηοβ «ΙίΗ Οΐβαββ 10 οί ίΗβ ΟΟΝΤΚΑΟΤ ίΗβ ΕΜΡΣΟΥΕΗ 

13 οΒΙΙϊβά ίο ρβχ βη αάνβηοβ οί 10 ρβτεβηί. οί ίΗβ Οοηίτβεί ρτϊεβ 

(.) υροη τβεβίρί οί ίΗΐ3 Σβίίβτ οί Ουβτβηίββ. Βχ εβΒΙβ 

ίτβηβίβτ οί ίΗβ βΒονβ 3αιη 1η ίβνοατ οί ννο ΜΑΟΗΙΝΟΙΜΡΟΚΤ ίο ίΗβ 
βεεουΠί οί ίΗβ ΒαηΧ ίοτ Ροτβυη Εεοηοηιΐε Αίίαίτ3 οί ίΗβ υ33Κ, 
Μοβοον. ■ 1 ■ 

Ιη νΐβν οί ίΗβ βΒονβ νβ. ΒβηΧ ίοτ Γοτβί?η Εεοηοιηΐσ Αίίβίτβ οί ίΗβ 
υ$5Κ. Μθ3εον, ουβτβηίββ ίττβνοεβΒΙχ. νίίΗϊη ίΗβ Ιΐζη1ί3 οί ίΗβ 

βτηουηί οί .. ίο τβιηΐί ίο ίΗβ ΕΐΡΣΟΥΕΗ ίΗβ , 

βιηουηί οί ίΗβ βάνβηεβ ρβχτηβηί τβοβίνβά Βχ ννθ ΜΑΟΗΙΝΟΙΜΡΟΚΤ ιη 
οβ3β ίΗβ ΟΟΝΤΗΑΟΤΟΚ 1οβ3 ηοί ίυΙίΙΙΉϊβ οΒΙΐ9βί1οη3 υηΐβτ ίΗβ 
ΟΟΝΤΚΑΟΤ. 


Ρβχτηβηί βΗβΙΙ Ββ βίίβοίβη Βχ υβ υροη Γβεβιρί οί χουτ ντίίΐβη 
<1βΒβη<1 νίίΗ ίΗβ ΙητίίεβίΙοη ίΗβί ννθ ΜΑΟΗΙΝΟΙΜΡΟΚΤ 13 οΒϋσβ»! ίο 
τβίυτη ίΗβ βάνβηοβ βηΛ Γβίυ3β3 ίο Ιο 1ί. ΤΗβ Γβίβνβηί άοευιηβηίβ 
3αρροτίϊη? βυεΗ ώβηβπά 3Ηου11 Ββ βίίβεΗβ! ίΗβτβίο. Ρβχιηβηί3 βΗβΙΙ 
Ββ βίίβοίβά ίη ίΗβ ευττβηεχ. οί ίΗβ βάνβηοβ· τβεβίνβά Βχ ννθ 
ΜΑΟΗΙΝΟΙΜΡΟΚΤ. 

ΤΗβ βιηουηί οί ίΗβ Ουβτβηίββ βΗβΠ Ββ βυίοαβίιεβΠχ τβΐυεβΐ ϊη 
ρτοροτίχοη ίο ίΗβ νοίυηβ οί νΟΚΚ βχβευίβ<1 Βχ ννθ ΜΑΟΗΙΝΟΙΜΡΟΚΤ. 

ΤΗΪ3-Ουβτβηίββ βΗβΙΙ Ββ βίίβείΐνβ ίτοτη ίΗβ <1βίβ οί , ϊίβ ϊββυΔηεβ. 

ΤΗβ ρτβίβηί Ουβτβηϋββ 3Ηβ11 Ββ νβΐϋ υηίϋ ΡτονιβιοηβΙ Αεεβρίβηεβ 

Βυί ηοί Ιβίβτ ίΗβη . |<1βίβ). Όροη βχρίτβίίοη οί ίΗίβ ίβηη 

ίΗί3 ,ΟαβΓβηΤΔβ Ββεοηββ ιηνβϋά βηά β'ήάΐ 1 Ββ Γβίυτηβά ίο υ3. 


ΑΝΝΕΧ 6 
5ρρ£-Στ·?π , 


ΣΓΓΤΕΗ ΟΡ ΒΑΝΚ ΡΕΗΓΟΒΜΑΝΟΣ ΒΟΝΡ 


νίβ. υηάβΓ3ΐίηβά, Ηβνβ τηβιΐβ <1υβ ηοίβ οί Οοηίταεί Νό . 

εοηοΐυίΐβώ οη . (<1βίβ) ("ίΗβ ΟΟΝΤΗλΟΤ") Ββίνββη "ννθ 

ΜΑΟΗΙΝΟΙΜΡΟΚΤ" ββ ηβπιΒβτ οί ίΗβ 0ΟΝ3ΟΚΤΐυΜ. ννθ ΜΑΟΗΙΝΟΙΜΡΟΚΤ/ 




















ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ 


ΒΙΟΚΑΤ ΟΟΚΡΟΚΑΤΙΟΝ/ΙΟΕ ΕΤΌ ' ("ίΗβ ΟΟΝΤΡΑΟΤΟΡ*·) αηά ΡυΜχο <3ββ 
ΟοτροΓοίιοη οί Οτββοβ, ΟΕΡΑ ("ίΗβ ΕΜΡΙ.ΟΥΣΒ") ίοτ ίΗβ οοηβίτυοίίοη 
οί .Μβιη ΰββ ΤΓβπβηηδσΐοη ΡίρβΙϊηβ ϊη Οτββοβ. 

Ιη Οοηηβοίιοη νϊίΗ ίΗβ βΒονβ νο ΗβτβΗγ. Ηγ οτάβτ οί ννο 
"ΜΑΟΗΙΝΟΙΜΡΟΗΤ", ιττβνος,ιΒΙγ 3υβτβηίββ.ίο ρβγ ίο γου βηγ $υο ιιρ ίο 

ίίι« Ππιϊί οί . ιη οβ5β ίΗβ ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΒ <3οβ3 

ηοί ίυ 1 ί 1 1 Ηϊ$ οΗΙ ί?βί ιογ.^ υηίβτ ίΗβ ΩΟΝΤΒΑΟΤ. 

Ρβ/πιβηί νΐ! I Ββ βίίβοίβά Βγ «3 υροη τβοβιρί οί γοατ ντϊίίβη άβπβηά 
3ίαίϊπ9 ίΗβί ίΗβ ΟΟΝΤΡ.ΑΟΤΟΡ. ίβϊΐβΰ ίο ίιιΐίχΐ Ηΐ3 οΒ1ιρβίϊοη3 υηύβ τ 
ίΗβ ΟΟΝΤΗΑΟΤ. νιίί ίΗβ βηοΐοβυτβ οί ίΗβ ώοουιηβηίϊ οοηίϊπηιηρ 3υοΗ 
ύβίϋΑηώ. 

ΤΗβ ααφυηΐ οί ίηϊ3 ΰυητβηίββ 3Ηβ1ΐ Ββ βυίοαβίιοβΐ 1γ τβώυοβά Βγ 
ίαίίγ· Ρβτοβηί (50*) βϊχ (6) ιηοηίΗί βίίβτ ΡρονΐβιοηβΙ Αοοβρίβηοβ 
βηώ ίοτ ίΗβ Γβ3ί ίιίίγ ρβτοβηί (5055) υροη Γχηβΐ Αοοβρίβηοβ. 

ΤΗΐβ ΟυβΤβΠίββ ΟΟΓ 063 ΪΠίΟ ίΟΤΟβ αΡΟΠ 1ί3 Ϊ33υβΠ0β. 

77213 Ουβτβηίββ βηβΐΐ Ββ νβΐχά. τβάυοβά 43 βΒονβ, υηίϊΐ ΓϊηαΙ 
Αοοβρίβηοβ. Βυί ηοί Ιβίβτ ίΗβη . ... (-Ιαίθ). 

ϋροη βχριτβί:οη οί ίΗΐΛ ίβηη ίΗΐ3 Ουβτεχίββ Ββοοπββ ηαΐΐ βηεΐ νοϊί 
βηί 2 3 ίο Ββ τβίυτηβά ίο υ». 


Μβ, ιιηιΙβΓβΐϊηβα. 'Λβνβ ηβάβ άυβ ηοίβ οί Οοηίτβοί Νο . 

οοηοΐυώβά ογ» . (ώεΐβ) ("ίΗβ ΟΟΝΤΗΑΟΤ") Ββίνββη 

" IΝΤΕΚΝΑΤIΟΝλϊ. ΟΟΝΞΤΤίυΟΤΙΟΝ ΕΝ6ΙΝΕΕΒΙΝ6 Ζ-ΤΩ"/Ι-ΟΝΩΟΗ β9 οβηΒβτ οί 
ίΗβ ΟΟΝδΟΚΤίυΤί. · ννο ΜΑΟΗΙΝΟΙΜΡΟΗΤ/ΒΙΟΚΑΤ ΟΟΗΡΟΚΑΤΙΟΝ/ΙΟΕ ΐτΏ ("ίΗβ 
(Γ0ΝΤΚΑ0Τ0Η“) βηά ΡυΒΙϊο 6β3 Οοτροτβίίοη οί Οτββοβ. ΟΕΡΑ ("ίΗβ 
□ΊΡΕΟΥΕΚ") ίοτ ίΗβ οοηίίτυοίϊοη οί Μβιη 0θ3 ΤΓβη3ΐηϊ33ΐοη ΡίρβΙϊηβ 
ϊη Οτββοβ. 


Ιη Οοηηβοίϊοη νίίη ίΗβ βΒονβ νβ ΗβτβΒγ, Βγ οτύβτ οί "I ΝΤΕΚΝΑΤ Ι0ΝΑ1. 
00Ν5ΤΗΙ·Ό710Κ ΑΝ!) ΕΝ0ΙΝΕΕΚΙΝ0 Βία”, ϊττβνοοβΒΙγ 9αβτβηίββ ίο ρβγ ίο 

γου βηγ 3ΐιπ υρ ίο ίΗβ Ιϊηϊί οί .. ίη οβββ ίΗβ 

ΟΟΝΤΗΛΟΤΟλ :;:ο3 Γ.οί ίυΐίϊΐ ΗΪ3 οΒΙϊ^βίϊοηβ υηίβΓ ίίΐβ 00ΗΤΗΑ0Τ. 

Ρβγιοβηί νϊ)Ι ·?ώ »ίίβοίβ«3 Βγ υ3 υροη Γβσβίρί οί γουΓ ντϊίίβη ί1βηΐ4η(1 
3ίδίΐη? ίΙ-’Οί ίίΐβ ΟΟΝΤΚΑΟΤαΐΙ ί&ί1β<1 ίο ίυΐίϊΐ )ιϊβ οΒΙΐϊβίϊοηβ υηάβτ 
ίϊιβ ΟΟ.ΤΠΐΑΟΤ, νιίϊι ίΗβ βηοΙοβυΓβ οί ίίιβ ώοοωηβηίβ οοηίϊΓΤϋη^ βυοΗ 
άβα>αη<11 

ΤΤιβ ηηουηί ο* ίϊ.ϊβ δυβταηίββ 3ίιβΠ ϊβ ουίοιηΛίϊοβI Ιγ τβ<ίυοβ<1 Ιχγ 
ίϊίίγ Ρβτοβηί (505ί) 3ϊχ (ό) 5βοηί1ΐ3 βίίβτ Ρτονϊβίοηβΐ Αοοβρίβηεβ 
αηί ίιη* ϊϊιβ τββί ίϊίίγ ρβτοβηί (5055) υροη Ρίηαΐ Αοοβρίβηοβ. 

Τ7ιΪ3 ·3υΑτβηίββ οοηββ ΐηίο ίοτοβ υροη ϊί3 Ϊ33υβηοβ. 

77ιϊ 3 ,3υβΓΛηίββ 3>ιβ11 Ββ νβΐϋ. τβίυοβΛ 43 βΒονβ. υηίϊΐ Γίηαΐ : 
Αοοορεβοοβ. ϋυτ ηοί Ιβίβτ ίίιοη . (ϊΐβίβ) . 

Οροπ βχρϊτοίϊοη οί ίΤιΐβ^Γβτπι οϊιί3 Ουατοηίββ ίιβοοπιββ ηυΐΐ βηά νοϊά 
2 .ΐίΐ ** ίο 5β ΓβίατηβΕϊ ίο υβ. 


0Α3 (ΙΟΡΡΟΚΑΤΙΟΝ 0Ρ 0ΒΣΣ0Ε 3.Α. (ί)ιβ ΕΜΡΙ,ΟΥΕλ) ΓβρΓβίβηίίπϊ ίίβ ίίαβί 
οί ΟΟΝΤΡΑΟΤ ΡΒΙΓΕ 53 ρβτ ίΙβθ3β 10 3υΙ»-0ΐ4υ3β 2.1.3. Π>) οί ί!ιβ ΟβηβΓίΐ 

Οοηάϊίΐοπδ οί ΟΟίΤΤίΑςΤ, αηίΙβΓ ίϊιβ 00ΝΤΗΑ0Τ ά4ίβ(1 ίΒβ. 

ΊβΧ οί . Ββίνββα ίϊιβ ΟΟΝΤ3ΛΠΌ3 ίϊιβ ΕΜΡ 1 ΛΥΕ 2 , Ιΐίρ^^ 

ρβ 164565 Ληά ίοτβνβΓ ϋκΙΐΛΓϊβΑ ΕΜΡΙΟΥΕΚ.ωύ 1ί3 βίίί1ϊ4ίβ<1 οοηρ<ιηΐ β , ι ^||| 
«ΙΐΓβείΟΓί, ΓβρΓβ3βηί4ίίνβ3 βηΐΐ βπρ1θγββ3 4Π<1 ίΐΐβΐτ 5υβ0β53ΟΓ3 40^ 


ίβοα αΐΐ ο14133 λπ! (Ιβαααιΐ] νΙι&ίχοβνβΓ !□ 


βηχ Ββηηβτ 4 τ 1 * 1 η 3 0 \ιί οί,'·^^ 
ογ ΟΟΝΓΡΑΤΤΟΒ'ί -·*$ϋ 


Γβΐ 4 ίβ <1 ίο, 54 ΐί ΟΟίΓΠίΑαΟΒ οτ 00 ΝΤΒΑΠ· οτ ΟΟΝΤΒΑΤΓΟΗ'ϊ «βΓν 1 ε β , 
ΟΟΝΤΗΑΟΤ ογ ΙβΒοατ ρβΓίοΓββά ογ ΒβίβΓίβΙβ απ <1 βφΐΐροβηί ίυτηΐ 3 ΐιβ<ι ίγ 
ΟΟΝΤΚΑΓΓΟΒ 1 η οοηηβοίΐοη νΐίΐι .ογ Ιηοϋβπίβΐ ίο ίϊιβ οοη 3 ίπιοίΐα 0 


Ιη οοηίΐιΙβΓβίΙοη οί αη<1 Γογ ίώθ ρατροχβί οί ϊΜΡΕΟΥΕΒ ββλίηϊ ίΐι* 4ίθΓ«^^ 
ίΐηβΐ ρβγββηί. ίϊιβ ΟΟΝΤ2ΑΟΤΟΒ ίβΓβΒχ ΓβρΓβδβηίχ, νΛττβηίδ βηΛ .βρ-ββ* 

(1) &11 £>1233 (3υβ 4η(1 βΠ άβΙ)ί$, βοξ^υηίβ, 1ο35β3. «Ιηιηβίβί,, ο^ΙΙβιίΐοό^^ 
€ 14Ϊ05 4η«1 <1βΒβη<ΐ3 οί βνβι-γ ηβίυτβ αη<1 (ίΐηί νίοίβοβνβΓ Ιη βηγ η4ηηβΓ 4 γ1ι^|^ 
οαί οί ογ Γβίβίβύ'ίο, ΟΟΝΤΚΑΟΤΟΕ’δ ίβτνίοββ ογ Ιβίουτ ρβΓίοππβί) ογ Ββίβιί*!^ 
ω»! βφΐΐρηβηί ίυτηίδΐιβί ΐη οοηηβοίΐοη ν!ί.*ι, ογ 1ηοΐ(1βηί4ΐ ίο, 34ϊ<1 ΟΟΚΤΚΑΠ^^ 
Ιιβνβ Ιιββη ρβΐί 4ΐΐ(1 5βίΐ$ί1β<], (2) ίίιβΓβ ΛΓβ 30 νιηχβίί 1ί<1 ο 1 αΐΒ3 

ί^ατίβι ίο , ογ (Ιβιίΐι οί λωυ ρεΓ3οηί ογ (Ιαοα^β ίο, οτ ώβδίηιοΐΐοη οί, 

1θ53 Οί 4ΠΥ ρΓΟρβΓίγ 1π 4ΒΥ ΟΛΛΟβΓ ΑΤίδΙη^ Ουί οί ΟΓ ΓβίΑίβά ίο (±β βίΟΓβ**^^ 
ΟΟΝΤΚΑΟΤ, βχοβρί ί1)05β 3ί4ίβώ 1η ί&β βίΐβοΐιβιΐ ΒβΓβίο 1ΐ3ί »1ί1ι ίϊιβ ααιηι^^β 


Γββρβοίΐνβΐγ Ιηνοίνβίΐ, Γογ νΗΙοΙι 4ηουηί3 ΟΟ.ΥΓΒΑΟΤΟΒ 5 Ι 14 ΙΙ ρτονί^·^ 
54ίΪ£ί40ί0Γγ ίο ΕΧΡΙΟΥΣΒ ΚΊΛΓβηίββ (5αί ηοί ηβοββδβτΐΐχ ϊη ίΒβ ίοΓ· 

4 ΒβηΧ ίβίίβτ οί ΟυΛΓβηίββ) υροη 3ί£πίπ8 ίΐιϊ^ ΒΕ1ΣΑ5Σ βηϋ (3) 1ί *1ι*Π^ 
Ιηιΐβαηΐίγ 4Π(1 ΙιοΜ βΐτοΐβββ Β1ΡΕ0ΥΕΕ βηιΐ ίίϊ βίί11ΐ4ίβ<1 ςοπρΑηί.63, ίΑ*1τ5*« 
(1ΐΓβοίοΓ$ ΓβρΓβββηίβίΙνββ 4ηά βπρίογββδ 4η(1 ίΐιβχτ δυοοβχχοΓχ ωκΐ 4*3ΐ83β*ί^ 
Γγοο λπΊ 48βϊη5ί 4ηγ οΐ4ΐη3, άβηαηιΐβ, Ιϊβηβ, ^υά^βαβηίχ, 4ίί4ε1ιη6ηί£ «ΐ|| 
003ί3 1π βηγ ηΔπηβΓ οτίδΐη; ουί οί, ογ Γβίβίβίΐ ίο, ίϊιβ αίοΓββαϊά ίΟΜΤΒΑΠ.^ίί 


Τΐιΐι ΚβΙβΛδβ < 1 οβ 5 ηοί ΐηεΐυώβ ΟΟΥΤΗΑΟΤΟΕ 1 5 οΐβΐπχ 4 ΐΓββ( 1 γ ρΓβ*βηίβ (1 1 )^ 
00Χ7ΒΑ0Τ0Ε ίο ΕΜΡΙ.0ΥΕ2 υρ ίο ίϊιβ άβίβ οί,ίίιβ 3 υΙ»ΐ£ 3 Ϊοη οί .ίϊιβ ρτβιβηί^ 
ΚΕ1ΕΑ2Ε, 5 υί ηοί γβί δβίίΐβί. 45 , ρβΓ βίίοοίιείΐ Ιΐίί. 


ΙΗ ΗΙΤΗΕ53 'ΛίΕΒΕΟΕ , ίϊιβ ΟΟΗΤΚΑΟΤΟΚ !ιβ£ οβιιχβά ίΐιχι'ίη5ίτα»βηί ίο 1» βχβουί*·” 
Βγ 1ί* άυΐγ βιιί1ιοΓίζβ<1 οίίΙοβΓ ίΐιίϊ ., άβγ ά 


(ϋΟΚΡΑΗΥ 5ΕΑΙ) 


Μβηβ οί ('οηίτβοίοΓ 


ϊβ, υηΕΙβΓβϊΐϊηβά. ίιηνβ ηβύβ ΰυβ ηοίβ οί Εοηίτησί Νο .. 

βοηοΐυάβιΐ ση . (<3βίβ) ( Μ ί1ιβ 00Ν7κΑ<7Τ") Ββίνββη "ΒΙΟΚΑΤ 

αΟΗΡΟΗΑΤΙΟΝ" Αίίιβηβ 43 πβπΛβτ οί ίϊιβ ΟΟΝδΟΗΤίυΜ. ννο 
.“ίΑΟΗΙΝΟΙΜΡΟΚΤ/ ΒΙΟΚΑΤ ΟΟΗΡΟΒΑΤΙΟΝ/1ΟΕ ΕΤΤ) ( Μ ίΗβ 00ΝΤΤΙΑ€Τ0Η , ') Αηύ 
Ρυΐίΐίο 043 Οοτροτβίϊοη οί Οτββοβ. ΟΕΡΑ ("ίϊιβ ΕΜΡΕΟΥΕΡ") ίοτ ίϊιβ 
ςοη3ίτυοίϊοη οί Μβϊη Οοβ Ττηη3πΐ33ΐοη Ρϊρβίϊηβ ίη δΓββοβ. 


Ε 5 (ΪΑυΐΤΙΟΝ ΡΟΒΜυΤ Α 


.Ιη Οοηηβσίιοη νϊίϊι ίϊιβ 4Ϊιονβ νβ ίιβτβ&γ. &γ οτώβτ οί “ΒΙΟΚΑΤ 
ΟΟΒΡΟΒΑΤίΟΝ”. ίττβνοοβΜγ βυΛΤβηίββ ίο Ρβγ ίο γου 4ηγ 3υτη 

υρ ίο ίϊιβ Ιϊηϊί οί .'.:, ν . ίη οβ3β ίϊιβ ΟΟΝΤΗΑΟΤΟΗ 

<1οβ3 ηοί ίυΐίίΐ Ϊιΐ3 ο51ι?βίϊθη3 υηΟβτ ίΗβ 00ΝΤΗΑ0Τ. 

Ρβγτηβηί νΐ 11 Ηβ βίίβοίβώ Ηγ υβ υροη τβοβχρί οί γουτ ντχίίβη Οβπιβηιΐ 
βίβίϊηρ ίΗβί ίΗβ 00ΝΤΗΑ0ΤΌΗ ίαίίβιί ίο ίυΐίίΐ Ηΐ3 οΗ1ΐ9βίιοηβ υηιΐβτ 
ίϊιβ (ΖΟΝΤΗλΟΤ. νιίΗ ίϊιβ βηοΐοβυτβ οί ίΗβ Οοουηιβηίβ οοηίϊηηϊη® βαοΗ 
ίβπβηί. , 

ΤΗβ οιηουηί οί ίΗΪ3 ΟυβΓβηίββ βΗαΙΙ Ηβ βυίοηαίϊοαΠγ τβίυοβΛ Ηγ 
ίχίίγ ρβτοβηί (50%) 3Ϊχ (6) ωοηίΗβ βίίβτ Ρτονίβιοηβΐ Αοοβρίβήοβ 
βηί ίοτ ίϊιβ τββί ίϊίίγ ρβτοβηί (50%) ύροη ΓϊηβΙ Αοοβρίοηοβ. 

ΤΗΪ3 δυβτβηίββ, οοαβ3 ιηίο ίοτοβ υροη ιί3 ϊββυβηοβ. 

ΤΗΪ3 Ουβτηηίββ βΗβΙΙ Ηβ νΑΐϊί. τβάυοβώ «3 βΟονβ. υηίϋ Πηβΐ 
Αοοβρίβήοβ. Ηυί ηοί Ιβίβτ ίΗβη . (ίβίβ). 

υροη βχρΐτβί ιοη οί ίΗΪ3 ίβτπι ίΗΪ3 ΟυβτβηΙββ Ηβοοιχββ' .ηυΐ 1 ηπί νοϊώ 
βηά ίο ίο Ηβ τβίατηβί ί\υβ. 


Α Η Ν Ε X . . 1 .. ΤΟ ΤΗΕ ΕΟΟΝΟΗΙΟ ΤΕΚβ (ΟΛΙΚΕ 10) 


ΤΗβ βΓαοΗιηχ ροτίΐοη ο: ίΗβ ΟΟΛΤ^ΑΟΤ ΡΚΙΟΞ 3 Ηβ! 1 Ηβ ββοβ 1 β<:β <1 
βοοοΓάβποβ νΙίΗ ίΗβ ΙοΙΙοΜίηο ίοττηυΐβ: .««?» 


Ρ =» Ρο ( 0,10 ♦· 0,90 ( 0.26 Κ_ +. 0,07 Ε_ + 0 , 67 'Ε. X Α _)3 


Εβοβίβίβά Ρτίοβ ί οτ ρτο^τββϊ όυτ1η?, ίΗβ ιηοηίΗ 0^ 
βχβουίΐοη * · · 


ΟοηίΓβοί ρτίοβ 33 οί .ΙβηυβΓγ 1990 


3ί 1V Ββηίβΐ οοβί οί ίΗβ ΜβοΗΙηβτγ ΙηοΙυίβά 1η ίΗβ' 

3 ΗβτβΗβΙον ώυτίη^ ίΗβ ββπιββίβΓ οί ίΗβ βχβουίΐοη οί 


Βββίςβί οί ΗβοηΐηβΓγ 


ΑΙγ ΟοιηρΓβ 33 σΓ 160 ΟΓΜ ββ ΑΤΣΟ 407 


Εχοβνβίοτ 1,5 0 / 


ΡυΒΙΚ 0Α5 00ΚΡ0ΗΑΤΙ0Ν 0? ΟΒΕΕΟΕ 5.Α. 


ΚΝΟΥ ΑΙΧ ΜΕΝ ΗΥ ΤΚΕ3Ε ΡΗΕ5ΕΝΤ3 ΤΒΑΤ ..·. 

(ΗβΓβϊηαΓίβΓ ΓβίοΓΓβίΙ ίο 43 ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΒ) ίΟΓ 421(1 ίη 00Π3ΐ(1βΓαίΧ0Π οί ίΗβ 
. Βγ ίΗβ ΟΟΝΓΚΑΟΤΟΗ ίΓΟβ ίΗβ ΡυΒΙΙΟ 


Ουνηρ-ίτυοίς 17 ί 


&3 ΛΤΛΕ 323 


0,20 . (ΑΤΕΟ 4 23 )+ 0,10 . (ΑΤΞΟ 407 )+ 0 , 20 . (ΑΤΕΟ * ο5 ^}’ 
+ 0.10 . (ΑΤΕΟ 401 )+ 0.20 . (ΑΤΎΕ 461 )+ 0 . 20 . (ΑΤΛΕ 3“ 


4 3 βΒον» Ηυ+ ίοτ ΐ 3 ί 3 βηβ 3 ίβΓ ( 


Γβοβΐρί βί ίΗβ 5υΐΒ οί 
























ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


1699 


ΡΓίεβ ο£ Ώ1β3β1 οΐΐ ίΟΓ 0&Γ3, βφΐΐρπιβηώβ, άβΙΙνβΓ*!! 
βί Ρωηρ1η9 ΰβ3 δίοίΙοΓ.β ουώβίΊβ Αίώΐοβ 33 άβίβΓΧίΙηβά 
ώγ ίώβ ΓΙΙηΙδίΓγ ο£ ΟοπιηβΓΟβ £ογ ίώβ γποπ^ ο£ 
βχβευίίοη ο£ ίώβ μογΧ. 

43 βώανβ ώιιί £ογ «ΙβηυβΓγ 1990 


νβ^β Ιηάβχ (^βηβΓίΙ) 43 ρυώϋβώβύ' ώγ δοσίηΐ δβεατίίγ 
(ΙΧΑ) δίαίΐβίΐοβΐ 5βΓνΙσ* βηΰ Γβ£βΓΓΐη? ίο ίώβ ποηίώ 
ο£ ίώβ βχβοαίΐοη ο£ ίώβ μογΥ. 

43 βώονβ ώαί £ογ ^ηιχβΓγ 1990· 

δαοΐβΐ δβσιχτίίγ οαπιροηβηί (ώιΐΓύβη) ο£ « 39 * οοβίδ 49 
ρ9Γ Ιίβιη 2, ο£ ίβώΐβ Α1 ο£ ίώβ Μ1ηαίβ3 ο£ ίώβ 
Οοπυηΐίίββ £ογ ' ίώβ ΕβίβΓτηίηβίίοη ο£ Ριιώΐΐο νοΓΥ.3 
ρΓΐΰβ3 £ογ ίώβ 3βΓ0β3ίβΓ ο£ ίώβ βχβονιίΐοη ο£· ίώβ 
«ογΚ. 

43 βώσνβ 13X1^ £θΓ Ιβί 36ΙΠβ3ίβΓ 1990 
ίοΰ^Γβ^ <:θΓ ' 5 1ίηον1«1?β οί ίώβ εοηιΐίίίοιίδ ίοτ ίώβ βχβευίίοη οί ίώβ ΚΟΚΧ 
” 11.1 Βγ «Υ οί Ιηίίεβίίοη οηΐγ βηά ηοί 43 εοηίτβείνιβίΐγ ώίηιΐΐη* ίώβ 

ΣΜΡΙ0ΥΕ8. ίώβ ΕΜΡ10ΥΕ3 ώ.4<1 ηβάβ 4νβί1βώ1β Ιο ίώβ ΟΟΧΤΗλΟΤΟΗ. 


Αο 


ώβίΟΓβ ίώβ δυώαΐ3δΐοη οί^οίίβτ. δαεώ 6βίβ οη 8βοίβεώη1εβ1, 
ωβίβοτοΙο£ίε4ΐ ίορδοϊΐ βπώ 3ΐιώ5θ11 εοηϋίχαπβ, 43 «βΐΐ 43 


ΐπίοππβίΐοη οπ 3ΪΓυοί\ΐΓβ3 Ιοεβίοά Λίτβείΐγ βώονβ ογ 1η Ιώβ 
νΐεΐηΐίγ ίο Ιώβ 5ΙΊΈ, &η<1 βυώίβΓΓβηοβη ηβίνοΓώδ 43 ώβϋ ώββη ΐη 


ΕΜΡώΟΥΣΒ'δ ρθ35β38ΐοη οί ίώβί ίίπιβ Γβίβνβπί ίο ίώβ ΚΟΗΚ. 

Τώβ 00ΝΤΒΛ0Τ0Κ άβείατβδ οηώ βίαιο*I β6£β3 ίο ώβνβ π»β<1β ώΐ3 ομπ 
βχβπίηβίΐοπ βηιΐ ϊηΐβΓρΓβίοίίοη οί δΐιεώ ίβίβ ωά 43 *β11 43 βΐΐ 
οίώβτ <1βί4 *ώϊεώ ώβ εοηδίάετβά ηβεββδβτγ 1η οοηηεείΐοη *χίώ ίώβ, 
5ΙΤΕ βηύ 1ί3 δΟΓΓοαηάΙηβδ βηιΐ ίώβ εόηβίτυείΐοη οί ίώβ ¥0ΡΧ, βηά 
ίώβ ΟΟΝΤΚΑΠΟΗ άβείβτβδ ίο ώβνβ βώδοΐαίβΐγ δβίΐδίΐβΐ ώίαχβΐί 
ώβίορβ βΐ^ηΐηκ ίώβ ΟΟΥΠΙΑΟΤ 43' ίο ίώβ ίοππ βηά ηάίατβ 
ίώβΓβοί, ΐϋε1υ(11η8 : 

(β) ίώβ ίορβοϋ 4ΐκ1 3ιιί3ο 11 εαηάΐίίοηβ, 

(ώ) ίώβ ϊβοίβεώηίεβΐ βηά αβίβθΓθΙθ£ΐε&1 οοηάΐίΐοηδ, 

(ε) ίώβ βχίβηί 4π:1 ηβίχχτβ οί ΚΟΚΚ βηώ βοίετίοΐί ηβεββββτγ ϊογ 
ίώβ βζβεηίΐοη βτκΐ εοορίβίΐοη οί ίώβ ¥0ΗΚ Λπά ίώβ ΓβαβΐΙνΙπΚ 
αί 4ηγ ΟΕΓΕΟΤδ ΐώβΓβίη, 

(ά) ίώβ Ββ4η5-οί αεεβχ$ ίο ίώβ 3ΙΤΙ οπά ίώβ βεεοηπο^οίίοη ώβ 
ωχ ΓβφΐΪΓβ βηώ 1η κβηβΓβΙ, ίο Ιΐβνβ οώίβϊηβ^ 411 ηβεβ334τγ 
ΐηίοΓηβίΐοη, _ *ίίώουί 4ην Ιΐβΐίβίϊοη ** ίο Γΐ5ΐ<3. 
εοηίΐηίβηεϊββ ιηά βΐΐ οίώβτ εΪΓε·χ33ί4ηεβ3 »Η1εΙι παν 
ιηίΐυβηεβ ΟΓ βίίβοί^ίώβ ΟΟΝΤΪΙΑΓΓ ΡΚΙΕΕ οηώ ίίιβ ΜΕΟΗΑΝΙΟΑΙ. 
ΟΟΜΡ1ΧΓΙΟΧ <ΐ4ΐβ. Αηχ ίβϋιιτβ ώγ 00?ΓΠΙΑ(ΓΤ031 ίο ώβνβ 
(ΙίΒεονβΓβίΙ ββίίβΓδ ·ώίεώ ηον βίίβεί ίώβ ΧΟΙϊΚ. ίώβ 00ΝΤΚΑ07 
ΓΗΙΟΣ βηά ίώβ 5εώβώα1β(1 ΗΕΟΕΑΚΧΟΑΙ. ΟΟΜΡΙΕΤΙΟΜ άβίβ. βώβΐ 1 
ηοί Γβΐίβνβ (ΓΟΝΤΚΑΟΤΟΚ ίτοβ ώΐβ οώΐΐβοΐΐοηχ υηίβτ ^^^^ΤΒΑ^Τ. 
ΤώβτβίοΓβ ΕΗΡΙΟΥη ιτϋΐ ηοί βυίώοτΐζβ βην νΑΚίΑΤΙΟΝ ίοτ 
3\»θώ Γβ430η. 


δΗίίίοΙβηεχ οί ΟΟΜτΚΑ(ΤΓ ΡΚΙΟΕ 

Τώβ ΟΟΝΤΒΛΠΌΒ 6βθΐ4Γβ3 ίο ώβνβ 34ίΐ5ί1β«! ώΐπ^βΐί βι .ίο ίώβ 
εοττβείηβ33 βηώ βαίίΐείβηε^ ο£ ίώβ τβίββ βηώ ρτίοββ ιίβίβώ 1η ίώβ 
δΟΗΕΕυυΐ ΟΡ ΡΚΙ1ΓΕ3. βΐΐ θ£ *ώ!οώ 3ώα11. βχεβρί ίηβοίβτ'ββ 1ί 13 
οίώβτνίδβ βχρΓβ33ΐγ ρτονίίΐβί 1η ίώβ ΟΟΝΤΒαΟΤι εονβτ βΐΐ ώ!$ 
.' οώΙΪ84ί1οη3 ιηχΙβΓ ίώβ ΟΟΝΤΒΑΟΤ (ίηείνκίΐηβ ίώοββ ϊη τββρβεί οί ίώβ 
$υρρ1γ οί 2θοώ3, ββίβτίβΐβ, ΡώΑΝΤ ογ 3βΓν1εβ3 ογ οί εοηίΐββηείββ) 
επί! βΐΐ. π»βίίβΓ3 ιηώ ίώίη^* ηβεβ33βτγ ίοτ ίώβ ρτορβτ βχβοηίΐοη απ< 1 
εοηρίβίΐοη οί ίώβ ΚΟΡΚ βηά ίώβ ΓβΒβ<3γίηί οί βπχ ΟΕΓΕΟΤ5 ίώβΓβϊη. 


^τοβταιηΗβ ίο ώβ 3υώαϊίίβά 

11 * Τώβ ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΚ δώβΐΐ. νίίώΐη ίώΐΓίγ (30) ώβγ5 ίτοπ ίώβ 

ΟΟΜΚΖΝΟΕΜΣΚΤ ϋΑΤΕ δΐχώοίί ίο ίώβ 2Ν0ΙΚΕΣ3 ίοτ ώΐβ εοηδβηί β 
(Ιβίβϊΐβ·! ρΓο^Γοιηπιβ ί ογ ίώβ βχβεοίΐοπ οί ίώβ ¥ΟΗΚ 1η βεεαπίβηοβ 
νΐίώ ίώβ ΤΙ.ΊΣ 50ΗΕΟ-1Σ. ΕΝΌΧΧ&ΞΓ* οοηββηί βώβΐΐ ώβ 8^ ν « η *ίίώ1η 
ίΐίίββη (15) 0ΑΥ5. Τώβ ΟΟΪίΤΗΑσΤΟΗ ϊώβΐΐ. νώβηβνβΓ ΓβςηΐΓβώ ών ίώβ 
ΕΝΟ^ΟΕΣΒ. αΐϊο ρΓβνϊ(ΐβ ίη "ιίΒΙΤΙΝΟ α ϊβηβΓβΙ ϋββεΓϊρίίοη οί ίώβ 
4ΓΓβηΐίβη«βηΐ3 βηώ ιβεώεάβ *ώιεώ ί)Λ ^ΟΝΤΡ.κΟΤΟΗ ρΓοροϊββ ίο βύορί 
ίοτ ίώβ βχβενιίΐοη οί ίώβ νΟΒΚ. 

5βΐ(1 ?Γ08Γ4ΛΛβ ίώβΐΐ ίΐβίΐπβ ηΐΐβϊίοπβϊ οί ώΟΒΧ ρΓορτεββ ίο ώβ 
ρβΓίοΓπβώ ώ/ ΟΟίΓΠίΑΟΤΟΒ νΐϊώΐη οηβ νββτ ίΓοη ίώ· εοπαιβηεβηεπί οί 


ρΓβρβΓβίίοη οί ίώβ κον, άεεοΓώϊηϊ ίο ίώβ ΤΙ.ΜΣ ,ίΓΗΤηΐΓ τ, ι η ο Γ! 1 6 - 
ίο βηβώΐβ ΕίΡίΟϊΣΚ/ΕΜΟΙΜΕΕΐΙ ίο ποηΐίορ ίώβ ί1ηί1γ βχβευίΐοη ο? 
¥ΟΗΚ. 

ΙβνΪ3«1 ΡΓ08ΓβΛ»β 

13.2 ΙΓ βί βη/ ίΐηβ ίώβ βείηβΐ ρΓοβτβίί οί ίώβ ΚΟΚΚ <1οβ5 ηοί εοηίοΓβ 
ίο ίώβ ?Γ 08 ΓΜΐηβ ίο *Ηίεώ εοηχβηί ώββ ώββη ^Ινβη αηίβΓ δυώ-ΟΙβαββ 
13.1. ίώβ ΟΟΝΤΡ.ΑΟΤΟΗ δώβΐΐ ρτο^οεβ, 4ί ίώβ Γβςυβ3ί ο£ ίώβ 
ΕΝΟΙ.νΖΕΒ. 4 Γβνΐίβιΐ ρΓ 05 Γ 4 Λθβ 3ώο*ϊε8 ίώβ »ο<1ΐίΐε4ί1οη3 «κΐ ίώβ 
Γβχβάΐβΐ 4εΐ1οη5, δίβρ.·: βηά ηβϋατβδ ηβεββββτγ ίο βηβιιτβ 
εοηρίβίΐοη οί ίώβ ¥ΟΕΚ νΐίώΐη ίώβ ΤΙΜΕ 50ΗΕΟΛΣ. 3ηεώ Γβνίδβά 
ρΓ08Γ4ππιβ 5ώ4ΐ1 ώβ ίυώαΐίίβά ίο ίώβ ΕΝΟΙΝΣΕΒ νΐίώίπ ίοατίββη (!<.) 
ΟΑΥδ ?Γοη ίώβ <ίβγ οί ώΐβ Γβ<ιυβ3ί, *ϊίώ 4 εοργ ίο ίώβ ΕώΡΙΟΥΣΒ. 

Οβ3ώ Π ο» Εχίίββίβ ίο ώβ δνιώαχίίβά 

13.3 Τώβ 00?ίΤΗΑ(ΤΓΟΒ ιώβΐΐ, νΐΐώΐη 3ΐχίγ (60) ΟΑΥδ ίτοβ ίώβ 6βίβ οί 
δίκηϊηκ ίώβ ΟΟΝΤΚΑΟΤ ρτονΐάβ ίο ίώβ ΕΜΟΙ.νΖΕΚ *1ίώ 4 εοργ ίο ίώβ 
ΞΜΡ1.0ΥΟ ί ογ ώΪ3 1ηίοπη4ίΙοη 4 ίβίοΐΐβί βηηυβί εβ 3 ώ ίΐο» 
ββίΐπβίβ, Ιη φίοτίβΓίγ ρβΓίοίΙβ, οί 411 ρογπβηίβ ίο ίώβ” 
ΟΟΝΤίΛΟΤΟΗ,' 45 άβΓίνίπί ίΓΟΠ ’ίώβ βδίΐ314ίβΐ1 ρΓ 05 Γβ 55 οί ίώβ νοκχ 
4ηά ίώβ ΟΟΝΤΚΑΟΤΟΗ ϊί 50 Γβφΐΐτβύ χώβΐΐ δνιώββφχβηίΙγ βηρρίγ 
Γβνίδβίΐ 045ώ 'ίΐο» βχίΐηβίβδν 

ΟαηίτβείοΓ ηοί Κβ1ϊβνβ<1 οί ΙΧιίΙββ ογ Κββροηβΐώίΐΐίΐββ 

14. Γ Τώβ δηώηιίββίοη ίο 4η<! εοηββώί ώγ ίώβ ΕΚΟΙίίΕΒί οί β\ιοώ ρΓΟίτβΛαββ' 

43 ρβΓ Οίβιΐδβ 13'ώβΓββώονβ ογ ίώβ ρτονίβίοη οί 5ϋθώ ΟΓ 043ώ ίΐο* 
β3ίίΐΒ4ίβ5 3ώ4ΐΙ ηοί Γβΐίβνβ ίώβ ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΒ οί 4ηγ οί ώίβ άυίΐββ 
ογ Γβδροηδΐώίΐίίΐβδ υη<3βΓ ίώβ ΟΟΝΤΗΑΟΤ. ' 

ΟοηίΓ4θίθΓ*3 δυρβΓίηίεηιΙεηεβ 

15.1 Τώβ ΟΟίΓΠΙΑΟΤΟΚ δώοΐΐ ρΓον16· «11 ηβεβδδβτγ δυρβτίηίβηιίβηεβ (Ιητίηϊ 

ίώβ βχβεηίΐοη οί ίώβ «ΟΗΚ οηώ 4δ Ιοηβ ίώβΓββίΐβτ 43 ίώβ ΕΝΟΙΝΕΕΒ 
πβγ εοηδΐ<1βΓ ηβεβ334τγ ίοτ ίώβ ρτορβτ Λιΐίίΐΐϊηί οί ίώβ 
ΟΟϊίΤΗΑΟΤΟΚ’3 οώΐίίβίίοηδ ωκΙβΓ ίώβ ΟΟΝΤΒΛ(ΓΓ. Τώβ ΟΟΚΤΒ.Α(ΓΓΟΚ, ογ 
4 εοΒτρβίβηί 4ΐχ1 βυίώθΓΐ3β«1 ΓβρΓβδβηίαίχνβ βρρτον«ΐ οί ώγ ίώβ 
ΕΝΟΙΜΕΕΚ, »ώίεώ βρρΓονβΙ· ηβγ βί βηγ ίίηβ ώβ νϊίώίΐΓβνη. δώβΠ χΐν* 
ώίδ νώοΐβ ΐΐϊβ ίο ίώβ 5ΐιρβΓϊηίβη<1βηεβ οί ίώβ 'κΌΗΧ. δηεώ 
αιιίώοΓΐ5β<1 Γβρτβδβηίβίίνβ δώηΐΐ ώβ ίΐυβηί χη ίώβ Εη^Ηδώ 
■ ΐΛΠίυββ^ 

4π<1 δώβΐΐ Γβεβίνβ, οη ώβώβΐί οί ίώβ ϋΟίίΤΗΑΟΤΟΙΪ, Ιηδίτΰείΐοηδ ίτοβ 
ίώβ ΕΝΟΙώΈΕΗ ογ, δΐιώ^βεί ίο ίώβ ρτονίδίοηδ οί ΟΙιαββ 2. ίώβ 
ΕΝΟΙ.νΕΕΚ’3 ΚΕΡΗΕδΕνΤΑΠνΕ.^ 

Ιί ιρρτονβΐ οί ίώβ Γβρτβδβηίβίίνβ 1δ νΐίώώτανη ώγ ίώβ ΕΝΟΙΝΕΕΚ, 
ίώβ ΟΟΜΤΒΑΟΤΟΚ δώβΠ ίπιπβάΐβίβΐγ Γβηονβ ίώβ ΓβρΓβββηίβίΙνβ ίτοη 
ίώβ νΟΒΧ βη6 βώβΐΐ ηοί ίώβτββίίβΓ βορίογ ώΐο 4 £δ1ο οη ίώβ ¥ΟΒΚ 1η 
βηγ εβρβεχίγ βηί δώβΠ Γβρίβεβ ώϊη ώγ βηοίώβτ ΓβρρβδβηίΔίΐνβ 
βρρΓονβιΙ ώγ ίώβ ΕΝΟΙώΈΖΒ. 5υεώ Γβρίαοβαιβηί μι 11 ηοί ώβ (Ιβίβγβώ 
ηοΓβ ίώβη οηβ (1) οιοηίώ. 


ΟοηίτβοίοΓ'δ Επρίογββδ ·ι 

16.1·· Τώβ εΟΝΤΚΑΟΤΟΚ βίτββδ ίο ββρίογ δΓββίί ρβΓδοηηβΙ ίο ίώβ ρ-βοίβδί 

βχίβηί ροδβχώΐβ βηί.βίδο ίο ίτβίη δυοώ ρβΓδοηηβΙ ίοτ ίώβ βώονβ 
ρατροδβ. . 

ν · ’ > . 

ΕηβϊηββΓ βί Ιΐώβτίγ ίο Οώ 3 βεί 1 

16.2 Τώβ ΕΝΟΙΝΕΕΒ δώβΐΐ ώβ οί ΙίώβΓίγ ίο οώ^β^ί ίο βτί Γβφΐίτβ ίώβ 

ΟΟΝΤΚΑίΓΤΌΚ ίο Γβηονβ ίθΓίώ*1ίώ ίτοβ ίώβ ¥ΟΒΚ βηγ ρβΓδοη ρΓονΙάβι! 
ώγ ίώβ ΟΟΜΤΒλίΓΤΟΗ ’ *ώο. ΐη ίώβ ορίηΐοη οί ίώβ ΕΝΌΙΝ1ΕΒ, 
ηχβεοηϊΐυείδ ώχ3δβ1£,·0Γ ίδ Ιπεοβρβίβηί ογ ηε^Π^βαί χη ίώχ ρτοροτ 
. ρβΓίοπηβηεβ οί ώίδ ώαίΐββ, ογ *ώθδβ ρτβδβηεβ οη 5ΙΤΕ ΐδ οίώοτνίδο 
εοηβΙϋβΓβιΙ ώγ ίώβ ΕΜδΙ.νΣεΚ ίο ώβ αηιΙβδίΓαώΙβ, βηί' βηεώ ρβΓδοη 
βώβΐΐ ηοί ώβ 4£α1η 4ΐ1ο·β<1 υροη ίώβ'ΜΟΛΚ »ΐίώουί ίώβ ΜΓΐίίβη 
εοηδβηί οί ίώβ ΕΝΙ3ΙΝΣΕ). Αηγ ρβΓδοβ 30 Γβοονβά Ιγοο ίώβ νοΚΧ 
ίώβ 11 ώβ Γ^ρΙ^εβ*! 43 ίοοο 4> ροβδΙώΛ^. 
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Α6ϋ16γ οί 5υρβΓΐη6βικ11ιΐ£ 56αίί 

16.3 Τ6α ΟΟ.ΥΤΒΑ(ΓΤΟΗ' 3 ολ« 1 ΕΝΟΙ.Ϋ&ϊΒ'3 δνιρβΓίηίβηώΙηί 56*ίί 36*11 6*νβ 

λ «στΚΙηίΐ Ιαιο*1β<1ίβ οί 66* Εη8ϋ56 Ιοηριακα. 

5*661η8 - ου! 

17.1 Τ6ο εΟΝΤΒΑΟΤΟΗ 56α11 6β Γ05ροηχ161* Γογ : 

ο. 66α αοοαταίβ χ*661η8-οιι6 οί 66* ΗογΚχ ία Γ*1*6ΐοη 6ο 66ο 
οαη6τ* 11η* οί 66β ρίρβ 6Γ*ηε6 3*6 οο6 6γ 66α ΕΝΟΙΜΕΕΒ αηά 
Ιο αηγ ο66*γ 0Γΐ2ΐη*1 ρο1η6χ. 11ηβ* αηιΐ 1·ν«1« οί γ« ίβΓαηε* 
Βΐν«η 6γ 66β ΕΝΟΙΝΕΕΒ Ιη νκΙΤΤΜΟ, 

6. 66β 00 ΓΓβ 06 ηβ 55 , 3υ6^αο6 αχ α6ονο οβη61οηβ<1. οί 66α 

ραχϊ61οη, Ιβνβίδ. «ϋηαηχίοηχ οη»! βΐίβηβαη* οί «11 ρβΓ63 οί 
66β νΟΗΧ, &ηά 

ο. 66β ρΓονΙχΙοη οί αΐΐ ηβεβχβαΓγ 1α56ηιηαο63. αρρίΐαηοβχ αηί 
1α6ο\ιτ 1η εοηηαο61οη «166 66α ίθΓ*2οίη8 Γβχροη3ΐ611161*5. 
Ιί, *6 «ηγ 61ββ (ΙηγΙπβ 66α αχαοιΛΙοη οί 66β ΚΟΚΧ, αηγ ογγογ 
αρραατχ Ιο 66 β ροχ161οη, Ιβνβΐχ, «Ιΐηαηχίοηχ ογ »ΐΐρ«»"ΐ οί αηγ 
ραι-6 οί 66β ΪΟΚΧ. «β6’ ου6 6/ 66α ΟΟίίΤΗΑΟΤΟΒ, 66* ΟΟΝΤΗλΟΤΟΒ, οη 
6β1ηβ ΓΟφίΐΓβά χο 6ο Λο 6γ 66β ΕΝσίΗΕΕΒ, 36*11, 46 61β ονο οοχ6. 
Γβο61ίγ χηο6 ογγογ 6ο 66α ίνιΐΐ **6ΐ3ί*β61οη οί 66α ΕΝΟΙΚΕ, 
νηίαχχ χιιο6 ογγογ ϊχ 6αχ*<1 οη 66α Ιηοαιταοί· 5*6610$ ο<ι6 οί 66β 
ρίρα 6ττΰ6^ 6γ 66β ΕΝΟΙΝΕΕΒ ογ οη^ηοοΓΓβ<16 <1*6* 
ιυρρ1ίβ<1 Ιη νίΒΙΤΙΝΕ 6γ 66β ΕΝΟΙΗΕΕΒ, 1η «61 ο 6 οαχβ 66β ρτονΐχίοηχ 
οί 5υ6·01αυχ6 61.3. 6βταοΓ χ6α11·αρρ1γ. 

Τ6β ο6αο61ηκ 6γ 66β ΕΝΟΙΝΣΕΗ οί αηγ 3θ66ίαϊ-ονι6 ογ οί αηγ ΙΙηα ογ 
Ι βνοί ίοΓ «61ο6 66α ΟΟΜΤΚΑΟΤΟΒ 1χ Γ*χραηχ161* 36α11 ηο6 1η αη/ 
»αγ Γβϋβνβ 66β ΟΟΝΤΒΛΟΤΟΒ οί 61χ Γβ3ροηχ161116γ ίοΓ 66β αςςοταογ 
66θΓβοί ααΐ 66β ΟΟΝΤΕΑΟΤΟΚ χ6&11 εαταίυΐΐγ ρτο6αο6 αιχΐ ρΓβχβΓνα 
αΐΐ 6βηο6-ι»βΓ5<3, χ16β-Γΐ11β, 6τβηο6 11ηα, 5\ιτνβγ ρΐΐΐατχ, ρβχχ 
βικί ο66ογ 661ιΐ2ΐ υχ«1 1η χα661π2-ο«6 66β ¥ΟΚΚ. 


2· 

ΒθΓα6ο1β5 αιχ! Εχρ1ογο6ογυ Εχοαν*61οη . 

18.1 Ιί, α6 4ηγ 61βα άοτίπβ αχβοιΛΙοη οί 66β «ΟΒΧ, 66β ΕΝΟΙΜΕΕΒ 

ΓαςνιίΓαχ 66β ΟΟΝΓΚ^εΤΟΒ 6ο οαΒβ 6 ογ*6οΙ*χ ογ 6ο εαιτγ οα6 


*τρΙθΓα6θΓγ αχοανα61οη5 οιι6β1άα 66α 5Ι30ΡΕ 0? ΥΟΕΚ χ«ο6 


ΓβφΐΐΓοαβη6 χ6α!1 6α 66β χα6.ίβο6 οί ΥΑΒΙΑΤΙΟΝ 1η36ταο61οη 1η 


αοεοπίηηο* «166 ΟΙααχβχ 30, 51 αηά 52 6 ογοοΓ. 


αοοο8φ11χ61η2 ΥΟΚΧ «Ιι*66βΓ οαηαά, Γβη6β<1 0Γ 
ρΓονΙάβά 6γ ΟΟΚΤΒΑΟΤΟί ατα 1η α χβίβ, ι 0 ιαπί 
οοη<1161οη αηιΐ οαρα61β οί ρβΓίοπιΙπΒ 66α ίυηο61οιυ ί ορ 
66ογ ατα 1η6βΠ(1ο(1. 


ΟΟΜΤΚΛΓΓΟΒ αβτββχ 66α6 1η 66β αναη6 αην οί 6ίχ 

«Ρΐο Λβ1 _ 

χ«ι6€οη6ταο6θΓχ, αηιΐ 4Ββη6·, ν!ο1α6α αηγ οί ίυε^ 
Γα2υ1α61οη$ ογ 1η αηγ ααγ 6αοοηα ο6^ο61οηβ61α 6ο αΐ^^ 
Ο^ΡνρΥΕΒ ογ αηγ οί χαιά 4 \ι66ογ16Ηχ 1η (ΪΓΟβο* ΟΟλτο*— 


αροη Γαςυαχ6 οί ΟΦΙ.ΟΥΏ Γβαονα 5«ο6 β^Ρίβγα^ 
χυ6οοη6Γαο6θΓ3 αηι! α2βη63 ίΓοη 66β 5ΙΤΕ ίθΓ66»166 
αηγ οο»6 6ο ΕΜΡΙΟΥΕΗ αηά/ΟΓ 36ορ 1π»ηα(11β6α1γ 66α ^ 

66α ΥΟΚΚ ρβΓίοπηβά ηο6 ΐη αοοοηίαηοβ »166 66α α6ονα Γηΐι^ 
ΟΟΚΤΚΑΟΤΟΒ »111 ηοηΐηαϊβ αηοη* 66β ρβΓχαηχ οαιΐ^η*,! Ιιγίΐ* 
6ο 66ο 5ΙΤΕ α ίηΐΐ 61βο 5θίβ6γ αηβΙπββΓ ίοΓ βαο6 ίρταβή ^ 
•111 6α Γβ5ροηχ161β ίοΓ 66β οοβρίΐοηοο 6ο 66α 
ηαη61οηα(1 χαίο6γ ηιίαα &ηύ Γβ8τι1β61οη3 αικί 6ο αρρίγ ^ 
ο66α!η αΐΐ Γα1βναη6 6ο 66α α6ονβ $αία6γ π»1*χ „_| 
Γαβη1α61οη »ογ)< ραπί165 α6βπ ΓοςυΐΓβ<1. Τ6α χβία6γ -"^Ιηααχι 
χ6α!1 6α αβη6αΓ9 οί 66β Τοο6η1οα1 06 ο&6ογ οί ΟΓααοα, 


ΟΟΗΤΧΑΟΤΟΚ χ6α11 6ανβ ίηΐΐ Τ02απ1 ίοΓ 66β χαία6γ οί *{{ 
ρβΓχοαχ ρτ«χβη6 α6 66α 5ΙΤΕ αηί Ββαρ 66α 5ΙΤΕ (χο ίατ α 
66α χαηα 1χ ιιινΙβΓ 61χ οοη6το1) αητί 66α ΪΟΒΧ Ιη αη οπίατίγ 
χ6α6β αρρτορΓΐί.6α 6ο 66α ανοΜαηοα οί άαηΐβΓ 6ο 
ραΓχοηχ 


ΟΟΝΏΙΛΟΤΟΒ χ6α11 ■ ρτον1<1β αηά ηα!η6α!η α6 61χ ο»η οο*6 αΐΐ 
110665, 2Ίαηΐ5. ίβηοίη*, «ατη1η2 απ<1 «&6ο61η2, ■■ 

4ΐχ1 «6αΓα ηαο653ατγ οτ ΓβφΐΐΓβ<1 6γ 66« ΕΝΕΙΝΖΕΒ ορ 6γ «φ 
άηΐγ οοπχ616υ6β<3 βυ66θΓΐ6γ, ίοΓ 66α ρρο6ας6ΐοη οί 66α 1321 
ογ £ατ-66β χαία6γ αη<1 οοήνβηϊβηοβ οί 66α ρυ611ο ογ ο66>Π 
ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΚ 56*11 6αΒα αΐΐ χ6αρχ αεοαπϋι^ 6ο 66α ΙΑΙ, 
57ΕΟΙΡΙΟΑΤΙΟΝ5, απά 66ο Γθ1βνβη6 ΕΚ Εβ2\ι1α61οη3 οί 
ΟΐΓβο61νβ5 6ο ργο6οο6.66ο αηνΐΓοηαβη6 οη λγμΙ οίί 66α 5ΠΧ 
αηιΐ 6ο ανο1<1 ά&Εβ 2β ογ ηυίχαηοο 6ο ραΓβοηχ ογ 6ο ρτορατίγ 
οί 66β ρυ611ο ογ ο66ογχ Γβχ«161ιΐ8 ίΓοβ ρο11\»61οη, ηοΐιο * 
ο66ογ 040348 ατ1χ1η2 αχ α οοηχοςυβηοα οί 613 αα66ο63 αί 
οραΓαίΙοη. 


2αία6γ, 3βοητ16γ αικί Ρτο6βο61οη οί 66β ΕηνΐΓοηβ«π6 

19.1 Τ6 γο\ι 26 ο\ι 6 66β αχβο\ι61οη αικί οοαρ!α61οη οί . 66α νΟΒΚ αιχΐ 66ο 

Γβ·α<1γ1η2 οί αηγ 0ΕΓΕ0Τ3 66οΓα1η: 

α. ΟΟΚΤ2ΑΠΌ5, 61χ 3α6οοη6ταο6θΓ3 . 66ο1γ ββρίογββχ, α2βη6χ αηίΐ 
433ΐριββ>Ί <1νιτ1η2 66α ραΓίοΓΒοηοο οί'ΜΟΒΚ ϊ6α11 οοβρίγ »166 
Λθά 3)(*11 6α οοη6το11β£ΐ αηΰ χσΊΛΓα&ά 6γ 66α 3αίο6γ ηιίαχ 
03 

ρτον1(1ο<1 1π 66α 3ΡΕ0ΙΡΙ0ΑΤΙ0Ν5 αη<1 ο66βΓ Γβ2Ίΐα61οη3 οί αηγ 
αα66θΓΐ61α> 1η Ογοβοο ηον αρρ1ΐοα61α ογ 6ο οοβο 1η6ο ίοτοα 
66τσιΐ26ου6 66β βχαο\Ι6ΐοη οί 66α νΟΒΧ. 03 ναΐΐ 03 6γ 66ο 
3αίβ6γ ηιίαχ αηά ο66ογ Γ*2υ1α61οη5,οί, 66β ΕΜΡ10ΥΕ3. 

6. ΟΟΙΓΓΒΑΟΤΟΚ 36α11 6α ίαΐΐγ Γβ5ροη3ΐ61β ίοΓ 5αία6γ Γβ1α6α<1 6ο 
αηί άιιτίης 66α βχαου61οη οί νΟΕΚ «1661η ΒΐΡίΟΥΕΗ’χ αηά 61χ 
οίί111α6α<1 εοβραηΐβχ* ρΓοραΓ6γ, Ιη οπΙβΓ 6ο ρΓθ6βο6 ΥΟΒΧ 
αηιΐ ΕΜΡΙΛΥΕΒ'3, 613 αίί111ο6α4 οοοραηΐβχ'. 001ΓΤΒΑ0Τ08'5 αηά 
61χ 3\ι6οοή6Γθο6θΓΧ' ααιρίόγβαβ αηά ρτορ«Γ6γ αηι! 661η1 
ραΓ61βχ 4Π<1 66α ιγ ρΓορβΓ6γ. ΟΟΜΤΒΑΠΌΗ 56α 11 βηχατα 66α6 
61χ ββρίογββχ αη<1 66α αβρίογαββ οί 61χ 3υ6οαη6Γαε6θΓχ ατα 
ηο61ί1α<1 οί αηιΐ ο6χ«Γνα αη<1 α61(1α 6γ ιαίά Γα2^1α61αηχ. 

ο. εΟΝΤΕΛΟΤΟΒ *6*11 αηχητα 66α6 αΐΐ οοηχ6ηιο61οη 6οο1α αη(1 
αφΐ1ραβη6 αηι] 6βαροΓατγ ίαοΙΙΗΙβι αηϋ ο66αΓ Ι6ββχ υχκΐ 1η 


6. ' Ιί νηχίατ ΟΙαυχα 29.1 6αΓαηζ»1αΓ 66α ΕΜΡ60ΥΕΒ 36α 11 αβρία^ 

ο66ογ εοη6ταβ6θΓΧ οη 66β 3ΙΤΕ 6β χ6α11 Γβφΐίτβ 66βο 6ο 6»*· 
66β 3αηο Γββαηΐ ίοΓ χαία6γ αηά ανοϊάαηοβ οί <1αη2βτ· Ιί 
Ε6Ρ10ΥΕΒ ςαττίβχ οη6 «ογΒχ οη 66α 3ΙΤΕ «166 61χ οαη «Η··* 
4ηΰ/οΓ ο66ογ 0οη6Γαο6θΓΧ 6α 36α11 6α Γβχροηχ161α ίοτ 
οοοη11ηα61οη οί 3ΐιο6 «ογΒχ αοοη2 66α νατίαηχ οοη6τίθ6οΛ 
4η6 6 ο Ιαανα 66α ΟΟίΓΓΕΑΟΤΟΚ ηη6αχτρατα(1 1η 66α ρβΓίοΓ»*»* 
οί 61χ εαη6Γαβ6ηαΙ ο611?α61οηχ. 

Οατα οί ΙογΒ 

20.1 τι» οοκτωαο» ,ΙηΙΙ μι γ.,ρομΙΜΙΙϊι’ Γογ υ>· «η <4 * 

«ΟΚΧ, .·„"[] ΜίβΓΪΛΐ, ΛηΟ ΡΙΑΝΤ ί,ΙΙν.ΓΜΐ ίο Οί. ίοΓ ίοοοΓροτ,ίΙ®* 
ΙΟ,ΓΟίο Γγο. ΙΟ. ΟοηΜΕίΟΕΙΕΠ· ΟΛΤΙ 111Λ11 «ίο Οοίο ο{ 1ίΚ· ·< 
ΡΪ0ΪΊ5Ι0ΗΛΙ ΑΟΟΗΡίωοΣ ΟΟΤΙΓΙΟΛΊΈ «Οοο «ίο Γο,ροΟίίΟϊϋ» ια 
66α χαΐί εαι*? χ6α!1·ραχχ 6ο 66α ΟΟΊ.ΟΥΕΒ. 

Τ6β εΟΜΤΠΑεΤΟΒ ϊ6α11 6αΙίβ ί«11 Γβχροηδ ι611 ΐ0Τ 

66ο οατβ οί αηγ ο\ι656αη<11η£ »ογΒχ αη<1 ηαίβΓίαΙ* * η ^' 
Ρ6ΑΝΤ ίο γ 1ηεοΓροΓα61οη 66αΓβ1η »61ο6 6β αη«1βΓ6α^·^ 
Ιο ί1ηιχ6 (1ηΓΪα2 66β Ουαταηίβα ΡβΓΐο(1 υηΐΐΐ 5 ° 6 ^ 
οο65ΐαη«11π8 «ογΒχ 6ανβ 6οβη οοαρ1β6α(1. 

Βαχροηχ161116γ 6ο 2αε61ίγ Ιο*5 ογ Οααα?ι 

20.2. Ιί αηγ Ιοβα ογ άαα*2β 6αρρβη3 6ο 66β 10ΠΚ, οΓ Λ °^ 

ρατ6 66βΡβοί, ογ αα6θΓΪα1β ογ ΡΙΑΜΤ 
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ΙηεοτροΓβίΙοη ίΗβτβΙη, ύιΐΓίηβ ίΗβ ρβΓίοί Γογ »Ηίόίι 
11>β ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΒ 1β ΓβδροηδΙΗΙβ ίθΓ ίΗε ογβ ΙίΐΜΓβοί , 
ίτοβ βπχ εβυββ βΗβίδυβνβτ, οίΗβτ ίΗβη ίΗβ γΙβΙ::» 
(1βίίηβ(1 ιη 5ιιΙ>-01βϋ5β 20.4, ίΗβ (ΤΟΝΤΗΛΓΪΌΚ βΗ*11, βί 
Η13 ο*η οοδί βΙίΗουί Ιΐβίίβίΐοη, Γβηίίίχ βυεΗ Ιολβ 
ογ άβββΒβ «ο 'ΐΗβΙΊΗβ ΡΕΒΜΛΝΕΝΤ ¥0ΒΚ.3ι'εοηίοΓβ 1η 
βνβτχ Γβδρβεί βίίΗ ίΗβ ρΓονΙδΙοηβ οί ίΗβ ΟΟΝΤΗΑίΓΤ Ιο. 
ϋιβ 3βίϊ3 Γλ είίοη οί ίΗβ ΕΝ0ΙΝΕΕ2. 

ΤΙιβ (ΓΟίίΤΒΛΟΤΟΚ δΗαΙΙ βίδο Ηβ , ΙΙβΗΙβ ίοτ ηηχ Ιοχδ ογ 
(1αηακ<; Ίο ίΗβ νοΒΚ οεεβδΙοηβ<1 · Ηχ Ηίπ Ια ίΠο εοιίΓδβ 
οί βπχ ορβτβίΐοηδ εβΓΓίβί! οαί Ηχ Ηΐη ίο γ ίΗβ ρυτροδ» 
οί εόβρίχίπβ »1ίΗ. Ιχχβ οΗΙΙίβίΙοηδ υηάβτ ΟΙαιιχα 49 
Ηβτβοί. 

1056 ογ ϋΔ·βίβ ϋυβ Ιο Εορίοχβτ’δ ΒΙδΒδ 

20.3 Ια ίΗβ βνβηί οί βπχ βυεΗ Ιοβδ ογ 4βηβ£β Ηηρροηίηπ 
ί γο■ βηχ οί .ίΗβ Γϊδίίδ ' ύβίΐηβιΐ 1η 5υΗ-<Γ Ιβυκο 20.4, ογ 
ίη εοηΜηαίΙοη *1ίΗ οίΗβτ ΓίδΚδ, . ΙΗ«_ ΟΟί.'ΤΕΑΟΤΟΣΙ 
«ΗβΙΙ, II βηϋ , ίο ίΗβ βχίβηί . Γβ^υΐΓβιΙ 1>ν ΙΗβ 
ΈΝΟΙΝΕΕΗ^ . 1*βοί1ίν~ ίΗβ Ιοδδ ογ 4βαβ/β ηικΙ ίΗ«: 
ΕίίΟΙΝΕΕ» δΗυΙ 1 

ίβίβπηίηβ ω βώιϋίΐοο ίο ίΗβ ΟΟΝΤΗΑίΊ' ΓΐίΙΟΕ Ια βεεοπίβηεβ βΐίΗ 
Οίουδβ 32 ωά δΗβΙΙ οοίΐίχ ίΗβ 00ΝΤ5Α0Τ0Β βεεοΓάΙηβΙχ· νΙίΗ & 
εορχ ίο ίΗβ ΕΚΡίΟΥΕΒ. Ιη "&ιβ εβδβ οί εοιιΗΙηβίΙοιί οί ΕΜΡΙΛΥΕΗ'δ 
βηά ΟΟΝΤΕΑΠΌΪ'ί ΓίδΚδ εβιΐδΐηβ Ιοιι ογ άωβ£β ωχ βυεΗ 
άβίΒΓΒίηηίΙοη δΗβΙΙ ίβΗβ ' Ιηίο βεεουοί ίΗβ' ρτοροτΐΐοηβΐ 
ΓβδραηδΙΜΙΙίχαί ίΗβ ΟΟΝΤΕΑΠΌΒ ααά ί±ιβ ΒίΡΙΟϊΕ». . 

Εβρίοχβτ'δ Βίδΐι 

20.4 ΊΗβ ΟίΡΙ,ΟΥΕΒ'δ τίδίςδ βτβ ωχ άβηβ^β ίο ΡΕΕ,ΊΑίίΞΝΤ νθΒΕ5 ογ Ρβτί 
ίΗβΓβαί Δ1 γ ββάχ βχβευίαΐΐ άυβ ίο: 

β. ϊβτ ΗοβίΙΙΙίΙβδ (βΗβίΗβτ *βτ Ηβ άβείβτβά ογ ηοί), Ιπνβδίοη, 
βεί οί ίοΓβίχη βηβηΐβδ ογ βεί οί ίβίΓοτίδ·. 

1). ΒβΗβΙΙΙοη, τβνοΐυίΐοη, Ιηδυττβείίοη. ογ Ηΐΐΐίβτγ ογ υδυτρβϊΐ 
ρθ*βΓ, ΟΓ είνϋ *8Γ. 

ε. Ιοηΐδίηβ Γοίΐβίΐοηδ, ογ εοηίααίηαίΐοη 1>χ Γβίΐΐοβοίΐνΐίγ ?Γοη 
Δπρ ηυεΙβΔΓ, Λιβΐ, ογ ίΓ 0 · ωχ ηηείβατ »4δίβ ίεοη ίίιβ 
εοβίχιίίΐοη οί αοείβοτ ίη·1, Γαόΐοβείΐνβ ίοχίε βχρίοβίνβ, ογ 
Ο ίΗβΓ ΙΐΔΖΔηΙοϋδ ρΓΟρβΓίΙβδ οί βηχ βχρίοδίν® ΠΟΟίβΙΓ 
Δίδβοόΐχ, ογ πυεΙβΔΓ εοβροηβηί ίΙιβΓβοί 
ί. Ήϊβ 03β ΟΓ οεευρβίΐοη I ιγ ϋιβ Σ2ίΡ10ΥΣΒ οί ωχ 3Ε0ΤΙ0Η ογ 
ΡδγΙ οί ί&β ΡΕΕΜΑ.νΕΝΤ ν0ΚΧ3 βχεβρί' Δδ χαχ ρΓονϋβά ίθΓ 
1η ίώβ 00>ΓΓ8Α€Τ, 

β. Ήιβ οί ίίιβ νΟΒΚ οίΙιβΓ ίΐιω ωχ ρβΓί οί ίίιβ ιίβδίρι 

ρτον1<3«1 Ιιχ ίώβ ΟΟΝΤΗΛΟΤΟΚ. 

ί. Τι® ίυβ'ΊΙίν °ί οβί5ΓΪ413 δυρρΚειΙ &χ ίώβ ΕΜΡ10ΥΣ2. 

ικδυκΑΐίεΕ 

21.1 Ετβείΐοη Α11 ίΐδΐω 

ΚΙίΛοηί Ιΐπΐίΐηιι &ΐδ οΜίί^ίίοηδ αηά Γβδροηδίϋΐϋίιβδ αη^βΓ ίίιβ 
ΟΟίΠΤίΑΟΤ, ίίιβ ΟΟΝΤΕΑΟΤΟΚ δΐιβίΐ ίηδνίΓβ ηί 1ϊΐ3 ο«ι βχρβπδβ ίίιβ «ΟΚΚ 
ωύ,ΡίΛΝΤ βη<1 ΒβϊβΓΐβΙδ 1π ίήβ ηβββ οί ΟΟΚΤΒαΟΤΟΚ. ία ίΙιβίΓ 
δνιίΜίΙίυίιοη· νβΐηβ βββϊηδί ωχ Ιοδδ. ιΙωΔ^β· ογ ΓίδΒ ίΓο· 
«ΗβίβνβΓ εβυχβ βΓΐδίο* Ιηεΐοάΐηί ίοΓεβ Iπβ^βνιΓβ. *ίί1ι ίΗβ 
βχεβρίΐοη οί ίίιβ ΓίδΚ* δίβίβά ιη δυΙ^-ΟΙβυδβ 20.4 ΗβΓβ1ηβΙ>ονβ, ηρ 
ίο ϋιβ ίβίβ οί < Ιδδηωεβ οί ίίιβ ΡΒΟνίΕΙΟΝΑΐ. ΑΟΟΕΡΤΑΝΟΕ 
ΟΕΒΤΙΡΙΟΑΊΈ. 

Πιβ βΡονβ ίπδητώεβ ροΐίοχ δΐιβίΐ ηιι< ίίιβ ΕΜΡΙ.0ΥΕΗ. ΟΟΚΤΚΑΙΠΌΗ’δ 
ιηίκοπίΓαοίΟΓδ, δυρρϋβΓδ ωά ίΗβιτ 5ιιΙ)-ΟοηΐΓβείθΓβ βδ εο- 
1ηδ«ιτβ<1. 

ΟΟΝΤΕΑΠΌΒ δίιαίΐ.αοί 1» ΔΐΙοΒβά ίο δίβΓί »οε1ί βί 3ΙΤΕ ηηίβδί Ιιβ 

1δ 1ηδυΓβ<1 βί αίΜνβ. 

21.2 Τίιΐηΐ Ρβτίχ ΙΙηΜΙΙίχ 

ΒβίοΓα οοηαβηείη^ ίίιβ 4ΌΒΧ. ΟΟΜΤΒΛ^ΤΟΚ «ΗβΙΙ ίηδηΓβ. οιβίηδί &11 


Ιοδδβδ. ιΐααακβδ ογ ^νιτίβδ »Ρ1είι ααχ οεεατ ίο ωχ ρΓαρβΓίχ 
(Ιηείικίΐηι ίίιβί οί ίίιβ ΕΜΡΙΟΥΕΚ ωά Ιίδ βίίΐϋβίβά εοορωίβδ ωΊ 
ίίιβ ρτορβΓίχ βιΐ^βεβηί ίο ίίιβ 5ΙΤΕ) ογ ίο ωχ ρβΓδοη (ΙηεΙυάίΓ.ζ 
ωχ βηρίοχββ οί ΞΙΡίΟΪΕΒ ωά ΕΝΟΙίίΣΞί) ίτχ ογ βτΐδίηκ ουί ίτοα 
βχβεηίΐοη οί ίίιβ νΟΗΚ ιιηάβΓ ίϋβ ΟΟ,ΗΤΚΑίΓΓ. 

ΟΟΗΤΒΑΠΌΒ δίιαίΐ ίβίβηά,' Ιηάβηιηΐίχ ωιΐ ίιοΐά' ’ΕΙΡΙΟΪΕΗ 1 Ηβτηίβδδ 
βιαίηδί λ 11 Ιοίδββ ωά εΐαΐηδ ίθΓ ^ββίίι ογ Ι^ητχ ίο'ωχ ρβΓδοη 
ογ Ιοχδ ογ (Ιβδία^β ίο ωχ ρτορβΓίχ «Κ&ίδοβνβΓ, ·ίιίείι ααχ ατίδα οηί 
ογ 1η εοηδβφίβποβ οί ίίιβ νΟΒΚ εη-αββώ οχ ΟΟΧΤΒαΟΤΟΒ ωιΐ βββΐηδί 
αΐΐ οΐαΐηδ. «Ιβαωάδ, ρΓοείβϋηβ*, ^βηβκβδ. οοδίδ, είιβΓχβδ ωά 
βχρ^ηδβδ ^Λβχϊοβνβτ ΐη τβκρβεΐ οί ογ 1η Γβΐ&ίίοη ίίιβτβίο. 
ΕΜΡ10ΥΣΒ'3 ρτορβΓίχ· οίάβΓ ίίι&η ίίιβ οηβ εονβΓβά ϋχ ΕυίΜΓΙβυδβ 
21.1., Ιπάίεβίΐνβΐχ Ιπείικίβχ ηβίβΓίβΙδ, ρΓ^βείδ ω<1 βΓβείΙαηι 
ωύ βίιίεΐι 1δ Γβίβίκΐ ίο Ι^τββΐς ηβίητβΐ ίβδ ρ^ο^θ^ί.’ δίιβίΐ 1» 
1η*ατβ<1 ί ογ 300.000.000 0Β0 ρ*Γ βεείίίβηί ωά 1.000.000.000 0Β0 Ιη 
ίοίβΐ. ΟΟΚΤΚΑΟΤΌΒ’δ ΙίβΜΐίίχ ίθΓ (Ιαβα^β ίο ΕΚΡΙΟΥΣΒ'β ρτορβΓίχ 
ΐδ ϋηΐίβιΐ ίο ίίιβ, βϋονβ ααοηηί. 

ΕΚΡΣΟΥΕΒ. ΕΝΟΙΜΕΕΒ, ίίιβΪΓ ρβΓδοηηβΙ 1η κβηβΓβί, ίίιβίΓ 
εοΙΙ&ΐΜΓβίοΓδ ωώ ίίιβίΓ ρβΓδοηηβΙ, ατβ εαηδΙάβΓβά βδ ίΜπΙ 
ραΓίΙβδ αοοοηϋηβ ίο ίίιβ ίβηιβ ω<1 εοη<ϋί1οαδ οί εΓΟδδ 
ΠβϋΙΙΙίχ. 

ΤΗΙβ Ιηινιτωεβ Ροϋεχ δΐιαίΐ εονβτ ίίιβ ρβτ1ο<3 1 ίοηη ίίιβ 
οοηηβηεβίΜηί οί ίίιβ ΜΟΒΧ βί ίίιβ 3ΙΤΕ αρ ίο ίίιβ άαίβ οί Ιίδηωεβ 
οί ίώβ ΡΒΟνίΕΙΟΜΑΐ. ΑΕΟΕΡΤΑΝΟΕ ΟΕΚΤΙΓΙΟΑΤΕ. 

21.3 ΡβΓδοηηβΙ Ιηχυταηεβ' 

00ΚΤΒΑ0ΤΌΒ δίιβΐ 1 1 μ Ιΐαϋΐβ'&ηιΐ δίιβίΐ οβττχ Ιηδητωεβ Γογ ίΚβ 
ΙΙβΜΙΙίχ ίοτ ογ 1η Γβδρβεί ίο ωχ (Ιβαβ^βδ ογ εοβφβηιβίΐαη 
ραχαΡΙβ (νοτΙςβΓ’δ εοηρωδβίΐοη ω<1 βηρΙοχβΓ'δ ΙΙβΡΙΙΙίχ ω<1/οτ 
δίαϋατ ιοείβΐ Ιηδητ&ηεβ) ηηιΙβΓ 1ΑΚ 1η Γβδρβεί ογ 1η εοηχβφίωοβ 
οί ωχ αεειάβηί ογ ϊηίατχ Ιο ωχ νοτίαοω ογ οίίιβΓ ρβΓδοη 1η ίίιβ 
βηρίοχββηί οί ΟΟΝΤΒΛΠΌΒ, δίιβίΐ Ιηιΐβπηίίχ βηΛ Ιιοΐά ΕΙΊΚΛΙΈΒ 
ίιαηιίβδδ βββΐπδί βΐΐ δΐιεΒ άβηβ]{β5 ωΊ οονρβηδβίΐοαδ «π«1 β|βίηδί 
βΐΐ οΐβϊβδ, άβββηώδ, . ρτοεββίΐΐηβδ, εοδίδ, εΐιβτββδ ωά βχρβηββ* 
ΊτίιβίδοβνβΓ 1η Γβδρβεί ΐίιβτβοί ογ 1η Γβίβίΐαη ίίιβτβίο ίνιτίη^ ίίιβ 
νίιοΐβ οί ίίιβ ίΐββ ίίιβί ωχ ραΓδοαη' βτβ «Ιΐτβείΐχ β®ρ!οχβ<1 Ρχ 
ΟΟΧΤΚΑΟΤΟΚ ογ ωχ οί Ιιίδ δηίχοηίτβείΟΓδ 1η ίίιβ βχβεηΐΐοη οί ίίιβ 
ΜΟΗΚ. 

ΟΟΝΤΒαΠΌΒ' 3 οϋΐΐβαίΐοη ίο Ιηδατβ δηΙιεοηίΓβείοΓ’δ ρβΓδοηηβΙ δίιβίΐ 
. Ιιβ ββίΐδί/β^ 1/ ίίιβ δϋίιεοήίΓβοίοΓ /δηβΐΐ Ιιανβ ίηδητβ<1. βκβϊηδί. 
βΡονβ ΙΙβΜΙΙίΙβχ, 1η Γβχρβεί' οί δηεη ρβποηδ βδ ΓβφΐΐΓβιΙ οπε]ογ 

1ΛΜ. 

21.4 . Ααίοβοίιΐΐο Ιοδηταοεβ 

ΑυίοΒοίΙ 1 β ΙΙαΜΙΙίχ Ιηδυτβηεβ εονβτβ^β βηιΐ ροϋεχ . 11·1ίβ 
εονβτίηκ ο*ηβ<1, βηιΐ 1ιΐΓβ<1 βηίοβοΐιΐΐβ βφΐΐραβηί ρτονίιϋη^ βί Ιββιί 
ίίιβ ·1η1·ηη Γβφΐ1τβ(1 Iιχ βρρϋεαίιΐβ 1 ΜΙ εονβΓβίβ ίθΓ Ιη^ατχ, άββίίι 
ογ ρτορβΓίχ ϋβπνβββ Γβδυΐίΐηβ Γγο· ββείι οοεαττβηεβ. . 

21.3 Ιηβυτβηεβ οί ΟΟΜΤΒΑίΓΓΌΒ'» ΕρυΐΡΜΕΚΤ 

ΟΟΚΤΡΑΠΌΒ ωά Μδ 3υΡεοηίΓβείθΓδ ιΡβϋ Ιηδητβ ΟΟΜΤΗΑΠΌΒ’ι 
ΕΟυίΡΜΕΝΤ ω<1 βΐΐ οίίιβΓ βφΐΐραβηί ω<1 β|1 ηβνΐίβϋΐβ αββηδ υδβϋ 
Βχ ίίιβ· ίοτ ίίιβ βχβειιίΐοη οί ίίιβ νΟΒΧ β^βίαδί βΐΐ Γΐβ1(δ. 

5υε1ι ΙηιιΐΓβηεβ βΙΠ εονβτ ίίιβ είνϋ ΗβΒΙΙΙίχ οί ΟΟΝΤΡΑΟΤΟΗ βηΰ 
1»ΐ3 5υΡ-εοηίΓβείοΓ3 «ββΐηβί άβοΜ^ββ, βεείάοπί*· βίο.· «ίιίείι «111 
ί» εβυββιΐ ίο ίΜτϋ ρβτίΐββ Ιιχ β νβΐιίεΐβ, ΟΟίΤΠΙΑςτΟΚ'ι ΕΟίΙΙΡΜΕΝΤ, 
βίε., «Μείι ·ϋ1 1>β ϋδβ(1 ίτχ Ιιΐη βδ ίοοί ίοτ ίίιβ βχβευίΐοη οί ίΗβ 
«ΟΒΕ. 

21.6 Τι-βηδροΓίβϋοα Ιηδατβηεβ 

ΤΗβ ςΟΒΤΒΑΙΓΓΟΒ δίιβϋ Ιηδητβ βϋ ΗΙδ εοηιίτοείΐοη βφΐΐρβωί, 
ίοοίδ, βαίβΓίβΙδ βη<1 ΡΙ»ΓΓ ίο ίίιβίτ Γιιΐΐ Γβρίβεβββηί εο*ί άοτίηϊ 
ίΗβ βηίΐτα ρβτ!ο<1 οί ίΗβΙτ ίτβηδροΓίβίΙοη Γγο· «βΓβΗουδββ ογ 
οίΗβτ ρίβεβδ οί δίατίηβ ίο ίΗβ 3ΙΤΕ, βδ νβΠ βί ηβίβτίβίδ βηκΐ · 
ΡΙΑΝΤ Ηοοχ3ο«3 ονβτ ίο ίΗβ 00ΜΤΗΑ0Τ0Β Ηχ ίΗβ ΕΜΡ10ΥΕΒ Ιη Οτββεβ 
«Ιυτίηί ίΗβΙτ ίΓβπβροΓίβίίοη ηρ ίο ίΗβ 3ΙΤΕ. 

21.7 (ϊβηβΓβΙ Βιιΐββ 

ΒβίοΓβ εοβββηεΐηβ ίΗβ ¥ΟΕΚ βί 3ΙΤΕ, ΟΟΝΤΚΑΙΓΤΟβ δΗβΙΙ ίατηίδΗ 
ΣΪ1Ρ10ΥΕΒ «ΙίΗ εορίβδ οί ίΗβ ΙηχιΐΓβηεβ Ραϋείββ εβτίΐίίβιί Ηχ ίΗβ 
Ιηδυτβηεβ (Γοιηρβηΐβδ. Μο ΙηδυΓβηεβ^βΙ 11 Ηβ εβηεβίίβιΐ ογ αβίβτίβΐΐχ 
εΗβη**^ «ηίΐΐβ ΧΟΒΕ ·δ ίη ρΓΟ^Γβ*! «ΙΙΗουί ^ίΗΙτίχ (30) 0ΑΥ5 ρΗβξ, 




«Γΐίίβη ηαίΐεβ «οΉΡΙΟΥΕΧ. 

Ιη ςβϊβ ίΗβ ΟΟΥΠίΑΟΤΟΒ ΡδϊΙι ίο οοπιρίχ, ογ ΓβΡυιβί ογ ηβζΐβοίι Ιο 
εοβρίχ <*ΐίί> ίίιβ Δίιονβ ΓβφΐίΓβπβηΐδ. ίΐιβη ΕΜΡΕΟΥΞΗ 1ι βηίΐίΐβώ ίο 
βΡΡοεί $υείι ίηδατβηεβ ρηΐΐεΐβι λζ ^0^^Τ9Λ^Ύ02'5 βχρβηδβ (ο ϊ>« 
«ίίίιίιβΜ Ργοβ βηχ βιηοαηίί ά\ιβ Ιιχ ΕΜΡΙΛΥΕΒ ίο' ΟΟΝΓΚΑΟΤΟΚ ίιβΐη^ 
εοηβΐάβΓβά αι β 6βί>ί ίο ΕΜΡΙΌΥΕΒ. 

ΤΚβ' ΙίαΜΙΙίχ οΡ ίίιβ ΟΟΚΤΚλΟΤΟΒ Ρογ ηβίβΓΐ&Ιδ βηί ΡΕΑΝΤ ίο Ρβ 
ινιρρΙΙβΡ Ρχ ΕΦίΟΥΏΙ Ρογ ΐηεοΓρβΓΑίΐση ΐη Ρΐϊβ ΡΕΗΛΑΝΕΝΤ νΟΒΚΕ 
βΡοίΙ Ρβ^ΐη Ργοβ ίΡβ άβίβ ίίιβχ βΓβ Ρωώβιΐ ονβΓ ίο ΟΟΝΤΚΑΟΤΟΗ. 

1η εβββ ο( άβίβχ ίη · ΐβιυβ οί ίίιβ ?Κ0νΐ2Ι0.'/Αΐ. ΑΟΟΕΡΤΛΝΟΣ 
ΟΠΓΓΙΠΟΑΤΈ ίνιβ ίο ΓβΛδοηδ ’βίίΓΐΡιιίβΡίβ ίο. ΐΡβ ΕίΡΙΟΥΕΗ ίΡβ 
ΙβείβΓ «111 ΐ?β ΓβδροηιΐΡΙβ Ρογ ρβχιηβηί οΡ βηχ ΔίΜΐίΐοηβΙ, 
ΐηιαΓβηεβ ρΓββΙυπι Γβιιιΐίΐηβ Ργοπ ίΡΙ* «Ιβίβχ. 

ΟΟΝΤΚΑΠΌΗ δΡβΙ 1 Ιθ3<1Γβ »1ίΡ ΡΪΓ5ί εΙβ35 ΐηι>ΐΓβΓ3. Τίιβ ίβΓηι 
ΓβίβΓΓβίΙ ίο 1η ίΜι ΟΙβιιΐβ 3 Κδ 11 Ρβ ιβίΐδΡβείοΓχ ίο ΕΜΡΙΟΥΕΡ. 
ρρονϊ<ΐΒ(ΐ ίΡβ Γβς\ιΪΓβββοί5 οΡ ίΡΪ5 Οίβυιβ βΓβ Ββί. 

00ΝΤΠΑ0Τ0Κ,υη(ΐΒΓί4Κβ3 ίΡβ ΓβιροηιΙΡΐΙΐίχ ίο χηδίΐΓβ ΙΗβ νΟΒΚ 1η 
ΐΡβίΓ Ρχιΐ I ιυΡβίΐίιιίΐαη νβΐιιβ Ιη $\ιεΡ β »βχ 50 ίΡβί ίίιβχ βΓβ ::οί 
νιπύβΓ-ίηινιτβά. 

Ηΐίίι ΓβΡβΓβηεβ ίο ίΡβ νβίαβ οΡ ΒΔίβΓΪβΙδ 3>ιρρ11β<] Ρν ίΡ.β ΕίίΡΙΟΥΕΗ 
αη«1 ίΡβ ΕΜΡΕ0ΥΙ8'5 ρΓΟρβΓίχ ΟΟΗΤΒαΟΤΟΚ ’ 5 ΙΙβΡΐΙΙίχ $Ρβ11 Ρβ 
. Ιΐοΐίβά ίο ίΡβ Αοοιιηία ΓβεονβΓβό ίΡτουχΡ ίίιβ βΡονβ πιβηίΐοηβά 
ροΐΐεΐβ*. Γογ δ 11 οίΡβΓ Ιίβαιι Ιηιατβά, αΟΝΤΗΛΟΤΟΚ νιηύβΓίΔΚβ* Γ\ι11 
γ? 3ροπ3ΐΡΙ 11 ίχ ία Δεεοπίωεβ «ΐίΡ ίίιβ ΟΟΝΤΗΛΟΤ. 

Οοβρϋωεβ »ΐίΡ 3ίβίΛΐίε3, Ββφΐΐβίΐοηχ 

22.1 Ώιβ ΟΟΝΤΚΑΟΤΟΚ *Ρδ 11 οοαΡοπη 1η βΐΐ Γβιρβείι, ΐηείικίΐηί ίώβ 

2ΐν1ηβ οί Λ-1- 1 ηοίχοϊδ βηΐ ίΐιβ ρβνίηβ οΡ «11 (οβ$,/ »ίίίι ίίιβ 
ΡΓονίδίβηδ.οΡ; 

α. αηγ Ναίΐοηαΐ ογ 5ίαία 5ίαίυίοί ΟπϋηΑηεο· ογ οίάβΓ ΙΑΪ, ογ 
απί' Γβριί&ίΐοη, ογ οΡ οηγ ΙοολΙ ογ οίήβτ · 

οοη3ίΙίιιίβ<1 βιιίΙιοΓίίτ Ιη Γβίοίΐοη ίο ίΐχβ βχβοαίΐοη οηιΐ 
οοαρίβίΐοη οΡ ίώβ ΚΟΚΚ 4η<1 ίΐιβ Γβηβ^^ΐη^ οΡ οηχ ΕΕΓΕΙΓΤ3 
ίώβΓβίη, οηιΐ 

1>. ίΐιο ηι1«3 οηι3 Γβριίβίΐοηι αΡ οΐΐ ρηιΰΙΙο ϊ>ο<11β3 βηώ 
οοορβηΐβδ *1ΐ03β ρΓορβΓίν ΟΓ Γΐβίΐίδ ΛΤβ θΡΡβείΒ<1 ΟΓ ΒΛ/ ίβ 
βΡΡβοίβά 1η βην **γ ίν ίΚβ νΟΕΚ, 

οηά ίίιβ ςΟίίΤΗΑΠΌΚ ιϋαΐ 1 Ι<Ββρ ίΐχβ ΕΜΡΕ0ΥΕ2 ΙικΙεπαίΡΙβΛ «ζοίη^ί 
βΐΐ ρβηοΐίίββ 4Π(1 11ο6ίΙίίν οί βνβΓν ^1η«1 Ρογ ΙιγβλοΙι οΡ οηχ 3\ιοίι 
ρτονίίίοαδ. 

ΡβΓΒΐίβ 

22.2 Τίιβ ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΒ 5*1*11 Ιμ Γβ3ροιΐ3ί1)1β Ρογ οΙΛβίηίηβ βΐΐ ρβηηΐίί 

ηβοβίϊβτν Ρογ ίώβ ρβΓίθΓΒ*ηοβ οΡ ΪΟΚΚ &ηά χίιαίΐ βωατβ ίώβί ί!ιβ 
«ΟΕΓ οοηρίίββ *1ί1ι ωχ &ρρ11οαΙ>1β Γβκυΐβίΐοηδ. 

Τίιβ ΕΜΡίΟΥΕΚ 5*ια11 1» Γβδροπβΐΐιΐβ Ρογ οΐιίβίηΐηβ λ 11 ρβΓ»1ί* 
οοηοβΓηΙηκ ί*ιβ <1β3ί8η οί ίίχα νΟΚΧ, ωά ρϋβ ΚΟΚ. ΕΜΡΙΟΥΕΚ 5 ϊιδ 11 
31ΐρρ1χ □Β0Β35ΔΓΧ <1θθνΐΒβΠί3 ρΓΟνΙηί ίώβί ίώβ ρβΓΠΪί3 Γβφ163ίβ0 Ιΐν 
ίΐιβ εθΝ~ΓΚΑ(ΠΌΚ δγβ ίο 1» ιΐ3βά Ρογ ίΐιβ βχβοιιίΐοη οί ίΐχβ ΜΟΚΧ. 

Αηίΐφίαδ αηά ΟΙι^βοί* αΡ \Γα1ιχβ 

23.1 ΑΧ 1 Ρθ£3115. ηι1η3, οοΐη3, Δτίΐοΐββ οΡ νβΐηβ ογ 4ΐιί1φΐ1ίί.β«. 
ΔίηιςίιΐΓβ* βηά οίΙιβΓ οϋ^βοί* 6ί νβΐυβ οΡ ωχ ηηίυτβ, αΡ 
ΪΒοΙο^ϊοδΙ 

ογ ΔΓοΙιβαΙοβΙΟΑΐ ΙηίβΓβιί, <1ί3θονβΓβ«1 Δί ϊίι* 3ΙΤΕ άατίηυ ίΐιβ 
ρβΓίΟΓΠΔηοβ οΡ ίΐιβ νΟΒΚ, χΙιδΙΙ 1)β ε)ββΒβ<1 ίο ί?β ίΛβ αΐ33θΙυίβ 
ΡΓΟρβΓίχ ο? ίΐιβ ΟΓββΙί 3ίβί^. 

23.2 ΟΟΝΠΙΑΠΌΪ 3*>δ 11 ΙβββιΙΐΔίβΙχ ΙπΡογβ ί&β ςοηρβίβηί ΑυίίιοΓίίΙββ, 
ίΐιβ ΕΚΟΙΝΓΕΒ δΜ ίΐιβ ΕΗΡΙΌΥΕΚ οΡ ίίιβ άΙβοονβΓχ οΡ 3ΐιο1ι ο^βοί* 
δλΙ. ϊη ίίιβ ηβωίΐΒβ. 31 ιλ 11 ίυαηΐ ίήβΒ ωιΐ 3υ3ρβη<1 νοΚΚ, ιπ οηΙβΓ 
ίο ρΓβν«ηί (Ιαβοκβ ίο 3ΜοΙι οί>3βςί5 Δ3 Δ*5θνβ. ρβηάΐηβ Ιηβίηιοίΐαηι 
Ργοβ ΕΛΡΙΟΥΕΒ οοά/ΟΓ ΕΝΟΙΝΕΕΚ ω<1/0Γ οοβρβίβηί ΑυίίιοΓίίΙββ Ιη 

ΟΐΐΔΓΚβ οΡ 311θ1ΐ ΛβίίβΓ3. 


23.3 ΟΟΝΤΗΛΟΤΟΚ 31ιδ 11 ΓΒοβΐνβ ηο οοηφβηβοίΐοη ογ Γβ*αη1 Ρογ 
( 1ΐ300νβΓχ ΒΠ<1 ρΓΒ3βηίΔί1θΟ οΡ δυςίΐ βθί5 οίώβΓ ίΙΐΔΛ 33 ΡΓΟνΙύ^ 

Ρχ ίΐΐβ ΟΓββΙς 1 >ν. 

23.4 Ιη 0Α5Β οΡ ιΙβίΔχβ 1η ίίιβ ρβΓΡοηίΔηοβ οΡ ίΐιβ νΟΚΧ <1υβ ίο 
ϋιοανβΓχ οΡ »υο*ι ο^βοϊδ, δ 3 Δί«νβ, ίίιβ ρΓανίΒίοω οΡ Ρογο* 
Μο^βΐΐτβ (ΟΔΜ5β 39 ΙΐΒΓβοΡ) 3*1β11 Δρρίχ. 

Ραίβοί Ηΐϊίιίί 

24.1 Πιβ ΟΟΚΤΒΑΠΌΚ δΙι^ΙΙ 1?ββρ *ΐ3πη1β£3 ιη<1 ΙηιΙβΛηΙΡχ ίίιβ ΞΜΡ10γ£5 
Ργοβ ω<1 Δ^Δΐηβί δ11 οΙδϊοδ Δηύ ρΓοεββιϋη^ι Ρογ ογ οη Λοοουηί ορ 

• ΐηΡΓίηβΒΒβηί οΡ *ηχ ρΔίβηί τΐχΐιίβ, Λβίϊϊη ίΓβύβΒΔΓ* ογ πδοβ ογ 
οίίιβι· ?Γθίβοίβ<1,Γΐ8Ηί5 Ιη Γββρβοί οΡ ωχ (!0ΝΤ3Α(ΠΌ3 1 3 ΕΟυίΡΜΕΝΤ 
Β*ίβΓΐΔΐ3 ογ Ρ1_υίΤ >156(1 Ρλγ . ογ 1η οοοηβοίΐοα «ίίΐχ ογ ρ 0ϊ . 
ΙηοοΓροΓί^Ιοη ιη ίΛβ 

νΟΚΧ δχκΙ Ργοβ ωύ Δ^Δχηβί’ δ!1 (1διβδ 2Β5, οοδίχ. οΙχΔτυββ ^ 
βχρβηιβ* »1ΐΔί5οβνβΓ.ΐη Γβϊρβεί 1±βΓβοΡ ογ 1η Γβίβίΐοη ΐ&βΓβίο. 
βχςβρί ΛβΓβ βυοίι'ΐηΡΓίηββδρηί Γβδυΐίδ 'Ργοβ οοωρίίοιιεβ «τχίΐι ί^ β 
(Ιβ*1ρι ΟΓ 3ΡΣΤΙΠΟΑΤΙΟΝ5 ρΓονΙΰβίΙ Ιιχ ^2>β ΕΡΐΡΕΟΥΟΙ. 

Βοχβΐίΐβ* 

23.1 Εχοορί νίΙιβΓΒ οίΐιβρβίββ 3ί4ίβ(1, ίίιβ ΟΟΜΤΒΑΟΤΟΚ βίχαΐ 1 ρΔχ βΠ 
ίοηηοββ ωά οίΙιβΓ ΓοχΔΐίΙββ. 1 Γβηΐ ωί οίΙιβΓ ρβχΒΒηί ογ 
ςοιπρβηίΑίΙοη, 1Ρ Δπχ, Ρογ ίβίίϊηβ δπ<1/ογ <1ΐ3ρο5ΐηί ίίοηβ, 3Δηά, 
ΒΓΔνβΙ, είΔΧ ΟΓ ΟίίΐβΓ ΒΔίΒΓΪΑ13 ΓβφΧΪΓβ(1 ΡΟΓ ίίΐβ «ΟΚΧ, ΟΓ Ρογ ίήβ 
(1ΐ5ρ05ΐηί οΡ 3&ΒΒ. 

ΧηίβΓίβΓβηεβ «ΐίΐι ΤταίΡΙε δχχ! Αά^οΐηΐηβ ΡτορβΓίΙω 

26.1 Α11 ορβΓΔίΐοηβ ηβοβ**4τχ ίοΓ ίίιβ βχβοηίΐοη ω6 οοβρίβίΐοη οΡ ίίιβ 
«ΟΚΚ ω6 ίώβ Γβββίΐχΐηί αΡ βηχ 0ΕΡΕΓΓ3 ίΙιβΓβΙη 3ΐιβ11 ίβ ΟΔΓτΙβιΙ οη 
30 03 ηοί ίο ΐηίβΓΡβΓβ ηηηβεβ$5ΔΓΐ1χ ογ ΙίυρΓορβΓίχ »ΐί!ι: 

β. ίώβ οοηνβηΐβηοβ οΡ ίίιβ ρυΡΙΙο, ογ 

ΐ>. ίίιβ 00063$ ίο, ηχβ οηί οοοαρβίΐοη οΡ ρυί>1ΐο ογ ρτίνβίβ 
Γ0βΛ3 Δίκΐ Ροοίρβίΐΐχ ίο ΟΓ οΡ ρΓΟρβΓίΙβΔ ΛβίΙΐβΓ 1θ ίΐΐβ 
ρο33β3$ΐοη οΡ ίίιβ ΕΜΡΕΟΥΕΚ ογ οΡ ωχ οίΙιβΓ ρ«Γ3οη. 

Τίιβ ΟΟΝΠΙΑΟΤΟΚ 5ΐιβ11 1<ββρ ίΐΔΓ9ΐβ33 ω6 ΙηύβπηΐΡχ ίίιβ ΕΜΡ10ΥΣΚ 1η 
Γββρβοί ΟΡ Δΐΐ οΐαΐηβ. ΡΓ00ββ61η]Ρ3, 6Δη38β5, 00«ί3, 0Ϊ14Γ863 διχΙ 
βχρβωβ* »Ιϊ4Ϊ30βνβΓ 4Γ131Π8 οηί οί, ΟΓ ΐη Γβίβίΐοη ίο, ωχ 311θ1ΐ 
οοίίβΓ3 ΐίίοΧατ Δ3 ίίιβ ΟΟΚΤΡΑΟΤΟΚ 13 Γβδροηδΐϋΐβ ίΙιβΓβίΟΓ. 

Ανοΐά&ηοβ οί ΟβιΐΔ^β ίο Ροαιΐχ 

27.1 Τίιβ ΟΟΪίΤΒΑίΓΓϋΚ ηίχα 11 03β βΒφΤχ Γββΐοηβϋΐβ ηβηηβ ίο ρΓβνβηί ωχ οί 
ίίιβ γοδ<1χ ογ ϋτΐάκβδ οοΒΒΒοηΐοβίΐαβ ·ΐίίι ογ οη ίίιβ Γοοίβ· ίο ίίιβ 
5ΙΤΕ ίΓοη ^βΐη* (ΙβΒβκβύ ογ 1ηίοτβ<1 ίν ωχ ίΓβίίΐο οί ίίιβ 
(ΓΟΝΤΚΛΟΤΟΒ ογ βηχ οί ίιΐί 3νιίκ:οηίΓβοΐοΓ3 ωά, ΐη ρΔτίΐοοίΔΓ, βίιβίΐ 
3β1βεί ΓΟΐιίβΔ, ' είιοοββ 4η<1 οββ νβΐιΐείββ ωά Γββίτΐεί βηά 
άΐδίΓΐϋοίβ 1ο«63 ίο ίίιοί ωχ βιιείι βχίΓβο^ΐη&τχ ίΓβίίΐε ββ ηβχ 
βΓΪ9β Ργοβ ίΛβ βονίηχ οΡ οβίβΓΐΔίι, Ρΐωί, ΟΟΝΤΡΑΟΤΟΗ'3 ΕζυΐΡίΙΕΚΤ 
ογ ΤΕΜΡΟΚΑΒΥ νοΡΧ3 Ργοβ βχκΐ’ ίο 1±β 5ΙΤΕ βίιβίΐ Ρβ ΙΐΒΐίβά, β3 Ρδγ 
Α 3 Γββ3οηΔΜχ ■ ρο35Ϊίχ1 β. ω6 ίο ί&βί ηο υηηβεββββτν 6οηΔ8β οτ 
ΐ^νχτχ βαχ ί)β οεεΔβΐοηβύ ίο ιηείι γοδ6δ ωύ ίΐΓΐύκβο. 

ΤΓβηιραΓί οΡ ΟοηίτβείθΓ'3 Εφίΐρββηί, ΤβΒροΓβτχ ΚογΙελ. ΒΔίβΓΐβΙϊ ογ Ρΐοοί 
2β.1 $4νβ ίηίοΡβτ Δ3 ίίιβ ΟΟΝΤΚαΟΤ οίίιβπτΐΐβ ρΓονΐ<1β3. ίίίβ ΟΟΝΤΚΑ0Τ05 

ιΙχδΙΙ ί>· Γβιροηιΐΐιΐβ Ρογ οη»! 3ίιβ11 ρβχ ίΛβ εοιί οΡ ιίΓβηϊίίιβιιΐηί 
ωχ ΙΐΓΐίββι ογ βΙΐβΓΐηβ ογ ΐΒρτονΐη* ωχ γοδ( 1 εοκηηηΐεΔίΐοηι »ΐίί» 
ογ οη ίίιβ Γουίβι ίο ίίιβ 3ΙΤΕ ίο ίβεΐΠΐβίβ ίίιβ οονβββηί οΡ 
ΰΟΝΤΕΑΟΤΟΚ’3'ΕΟυίΡΜΕΝΤ■ ΤΕΚΡΟΚΑίΥ νθΚΧ3, ΠΔίβΓίβΙε ογ ΡΙΑί<Τ3 IV 
ίίιβ ΟΟΝΤΚΑΓΓΟΚ βηί/οΓ ίίιβ ιηίιεοηίΓΔείεΓΐ ω(1/0Γ ίίιβΐΓ ίιβυ1ΐβΓ3 ογ 
βαρίοχβββ ω6 ίίιβ ΟΟΚΤΗΑΟΤΟΗ ιΙιδΙΙ ίπίββηΐΡχ βηά Κββρ Ιη6βπιηίΡΐ«^ 
ίίιβ ΕΤΙΡίΟΥΕί ΔΚΔΐηιί β 11 οΙαϊβι Ρογ 6β»β8β ίο ωχ ιηείι γοδ 4 οΓ 
Ρτΐ^ια εοαιβά ίτχ $\ιείι ΒονβΒβηί, ΐηείικίΐη^ 5ηε() εΐΔΪα3 β* ββχ 
οαάβ 6ΪΓβεί1χ ΔβΔΐηβί ίίιβ ΕΜΡΙΟΊΈΡ, ω<1 ίίιβ 11 ηββοίΐβίβ ω6 ρβΥ 
/<ΓΠ\ εΐβίαι ΔΓΪ3Ϊη8 ιοίβΐχ ουί οΡ ιοείΐ ΛΑΒΔ^β. 
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'ΛΐϊΓβ ίΡβ ηΔΐητε οί ίΡΔ ντοτίίδ 1* *ηοΡ ββ ίο Γβφΐίτβ ίΡβ ιιχβ Ργ 
ίΡβ ΟΟΝΤΚΛΠΌΒ οί βοίβΓΡοπίί ίΓΔΟδροΓί ίΡβ ίθΓβ£θ1η£ ρΓονΙδίοηδ 
οί ίΜδ’ΟΙβιΐδβ 5&&11 Ρβ οαηδίΓηβί «ίΡοιι^ίι "ΓοηΡ" ΙηοΙυάβύ δ 

1θθί£. <1θθΙ<ι φΙΑ/νβΙΙ ΟΓ ΟίΡβΓ δίΓΜΟίϋΤβ ΓβΐΔίβύ ίο β »βίβΓ>βγ 
Δηά "νβΗΐοΙβ* 1αο1υ<1β<! ςΓΔίί, δπ<1 βΗδΙΙ ΡΔνβ βίίβοί ΔΟΟΟΓΡΙη^Ιγ. 
Α11 οίΡβΓ οβΛηδ οί ίΓΔΠδροδίΔίΐοη ιυοΡ λ» ί1θΑί1η£ βφΐΐρββηί. 
ίυίΡοΔίδ, ΡΑΓ^βδ, 5πβ 11 ί1θΛίίπ£ ΟΓΔίίδ, τον ΡοΔίδ αχ <*»11 αδ 
οοηδίπιοίΐοη οί ίβηροΓΑΓγ ΡβΓίΡ* Λοά/ότ 1αη(ϋπ£ ρΙαίίοΓ» ογ -ίΡβ 
ΙΙΧβ ίΡβΙΙ Ρβ ίΡβ ΓΕϊροηίίΜϋίγ οί ίΡβ ΟΟΚΠίΑίΓΤΟΚ ιηά Δί Ρίδ ο να 
οαχί. 

ΟρραΓίυηΙΐΙβδ ίοΓ Οί&βΓ ΟοπίτΔοίοΓΧ 

29.1 ΤΡβ ΟΟΝΤΕΛΟΤΟΒ 5Ρδ 11, 1η βοοοπίβηοβ *ϊίΡ ίΡβ ΓβφΐΐΓβηβηίδ οί ίΡβ 
ΕΝΟΙ^ΕΕΗ, Δίίοπΐ δΙΙ ΓβΔδοηΔΡΙβ ορροΓίιιηΙίΙβι ίοΓ ΟΑΓτγΙη* οαί 
ίΡβίΓ »0Γΐς ίο: 

β. Δηγ οίΡβΓ οοηίΓβείοΓβ ββρίογβιΐ Ργ ίΡβ ΕΧΡ10ΊΓΞΚ δπΡ ίΡβίΓ 
ρβηοηηβ 1 , 

1). ίΡβ ρβΓίοηηβΙ οί ίΡβ ΕΛΕΟΥΣΕ/ΕΝΟίνΕΕΒ, δεΡ 

ο. ίΡβ ρβΓδοηηβ! οί Δηγ ιΐαίγ εβαδτΐΐνιίβύ θυίΡοΓίίΙβδ »Ρο αβγ 

Ρβ Βαρίογβά 1η ίΡβ βχβουίΐοη οη ογ ηβ&τ ίΡβ 5ΙΤΕ οί Δηγ 
»ογ54 ηοί ίηοΙαάβΡ 1η ίΡβ ΟΟΝΤΗΑΕΤ ογ οί βπγ οοηίΓΔοί νίιίοίχ 
ίΡβ Β1ΡΡΟΥΕΒ Λ&γ βηίβΓ ητίο 1η ςοοηβοίΐοη νΙίΡ ογ οηοΠΙοτγ 
■ίο ίήβ νΟΚΧ. 

Γβοΐΐϊίίβ* ί ογ ΟίΡβτ ΟοαίΓΔοίΟΓ» 

33.1 Ιί, ϊιονβνβΓ, ρω*5υ&ηί ίο 3υΡ^€1βιΐ5β 29.1 00ΝΤΕΛ0Τ0Β δΡβΙΙ, οη ίΡβ 
ντίίΐβη Γβφίβίί οί ίΐιβ ΕΝΟΙΝΕΕΒ: 

λ. ρβΓπΐί ίΡβ ηχβ, Ργ Δηγ δΐιεΡ οίΡβΓ ΟοηίΓβοίΟΓ ογ Ργ ίΡβ 
ΕΧΡΙ.ΟΥΕΒ ογ Δηγ *«οΡ ΑυίΡοΓΪίΙβδ, οί ΟΟΝΤΒλΟΤΟΒ’ 3 ΕΟυΐΡίίΕίΠ' 
οη ίΡβ 5ΙΤΞ, ογ 

Ρ. ρΓονίιΙβ Δηγ οίΡβΓ ιβι-νίοβ οί '*Ραί50βνβΓ ηβίατβ ίο Δηγ βικίΐ 
οίΡβΓ Οαπίτηοίορ ογ ίΡβ ΏίΡΙΟΥΞΒ ογ ωγ 3\ιε1ι ΑηίΙΐΟΓίίΙβί, 

ααίΠΤΙΑΟΤΟΙΙ I» βηί1ί1β<1 ίο ίΡβ βοοηιΐηί εοίίϊ. 1ί βηγ. <1βί«Γβϊπβ<1 
1η ιοοαπίΛηεβ »ίί1ι Οϊουίβ 32. 

ΟοηίηείοΓ ίο Κββρ 51ίβ Οΐβοτ 

'31.1 Ιλιτίπβ ίΡβ βχβαιίΐοη οί ίΐιβ νΟΚΚ ίΡβ ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΧ χΡοΙ’ ίίββρ ίΡβ 

31ΤΣ οικί οΐΐ οίΡβΓ ρΐοοβδ Γβίοίεά ίο νίΟΒΧ π«οί χηά ΓββδοηοΡΙγ 
ίΓββ Γγοιβ βΠ ηηηβοβδϊΛΓγ οίΰίΓυείΙοη ωά 3Ρβ11 ϊϊογο ογ (ϋχροίβ 
οί Ληγ .ΟΟΗΤδΑΓΓΟΚ'ί ΕΟΙΙΙΡΜΕΝΤ 4ΐκ1 ίνιτρίυχ οΑίβΓΪΛΐδ οηί οΐβοτ 
ονβν οη<1 οηγ «ΤΓβο1^4£β. ΓνιΡΡΙδΡ ογ ΓΕΜΡ03ΑΚΥ *ΌΗΧ3 ηο Ιοπ^ϊγ 
ΓΚΤ υΐΓβιΙ. 

ΟΙβΑΓβηοβ οί 31ίβ οη Οοορίβίϊοη 

32.1 υροη ίΡβ ΐ83ϋβηο5 οί α ΜΞΟΗΑΝΙΟΑΙ. -ΟΟΚΡΙΧΤΙΟΜ ΟΕϋΤΙΕΙνΑΤΕ 
οοοοπίΐη^ ίο 2α1ΗΓ1αυ5Β3 48.1» 48.2 4Πί1 Α8,3· Ε0ΝΤ31Α0Τ0ΙΙ χΙχα 11 
ϊίβτί οΐβοτίηϊ ««ογ 4ηά Γββονβ Γγοο ίώβ 3ΙΤΣ λ-οΊ 411 οίΡβΓ ρΐίοββ 
Γβΐίίβ'ίΐ ίο νοκχ. α 1 1 βφΐϊρηρηί, ίατρί^ε ΜΐβΓίβΙί· ΓηΡΡΙχΡ οη»1 
ΤΕΐέΟΗΑΡΥ νορ.15 οί 

βνβΓγ Ιίΐηιΐ 1η βοοοπίοηοο »1ίΗ ίΡβ 3ΡΕΟΙΕΙΟΑΤΙΟΝ'5 ωιΐ Ιββνβ όΐΓ 
χιιοΗ ΛΓββδ οΐβοη αη^ ίη λ »0ΓΐΰΒ4π1ϋιβ οοηάΐίΐοη. ΤΡβ ί1η1η£ &η(1 
ιβφίβηοβ οί ίΐιβ οΙβαΓχηοβ&Ρονα Γίβονϊΐ ιΛοΙΙ Ρβ α> β£Γββ(1 1η 
ϋβίαΐΐ 1η ίχοβ *1ίΡ ίΡβ ΕΝΟΙΝΈΣΛ. Γί ίΡβ ΟΟΚΤΡΑίΤΟΗ δΡοΙΙ ίβΐΐ 
ίο <1ο βηγ ίυοΡ νοΓίί ΐηιΐΐοοίβά «Ρονβ ίΡβ ΕΜΡΪ.0ΥΕΗ δΡοΙΙ Ρβ 
βήίΐίΐβίΐ ίο οίΓΓγ ουί βυοΗ νοτίί Ργ ίΡβ οβοηδ Ρβ οοη*1ϋβΓ3 ηοδί 
βχρβίϋβηί αο( 1 δΡβΙΙ Ρβ βηίίί1β<1 ίο ΓβεονβΓ Ϊγοπ ϋΟ.νΤΗΑΟΤΟΚ ίΡβ 
οοβΐ ίΗβΓβοί ογ οαυ ΰβίΐυοί ίΡβ 5βΒβ ίροη &ηγ ΛΛοηηί οί ποπβγ <1ηβ 
ογ ίΛβί οβγ Ρβοοββ ίαβ ίο 00ΜΤ2.10Τ0Ρ, δύοΡ ςοδίδ Ρβίη£ οαηδΙίβΓβιΙ 
β ύβΡί οί ίΡβ αονΤΚΑΟΤΟΚ ίο ίΡβ ΕΜΡ10ΥΏ1. 

«βίβρίβίδ. ΡυίΚΤ δυρρίίβά Ρΐ' ΕΜΡ10ΥΕ2 ίο ΟΟΝΤΚΑΟΤΟΙΙ 4Π(1 Ιβίί 
ονβΓ (ίΐιτρίυδ) βίίΒΓ ΚΣΟΗΑΚΙΟΑΙ ΟΟΜΡΡΕΤΙΟΝ ϊΡλΙΙ Ρ· Γβί\ιτηβ<1 οί 
ΟϋΙΠΤΪΑΠΌΒ’δ οβΓβ αηιΐ οοιί ίο ΕίίΡΙΟΥΕΡ’δ ηββτβίί ιίΟΓβΡονίδβί 
(ΤΡβδίβ 1 οηΐνί. ΙλγΙϊιο ογ Α*ρΓοργΓ£θί Λ("βΛ8) Γοΐίοβϊηί ΕνΟΙΫΕΞΚ'ί 
Γβςηβδί ,ιίί ·γ ίΡβ οοβρίβίΐοη οί ίϊι* Ιΐδί οί ΊυίάίΑΓ<1ίηϊ •/'ΓΪ:*. 


Ι^Ροατ 

Εη£α£βββηί οί 3ίαίί λοιΙ ΡαΡοατ 

.33.1 Πιβ 00ΝΤ2.\(ΓΓ0Β δΡ&ΙΙ, αηίβδχ οίΡηητΙδβ ρΓον1<1β(1 ίη εώβ ^ρ^ΤΕ.Λ^Τ, 

ιβλ^β Ρίχ οοη οτΓαη£βοβηί9 ίοτ ίΡβ βη£β£βαβηί .οί αΐΐ δίαίί ηηΰ 
ΙβΡουΓ, Ιοοοί ογ οίΐιβΓ, 1ηο1ιχ11η£ Ρηί ηοί Ηηίίβά, ίΡβϊτ ρβγαβηί: 
Ροαϊΐηίι ίΒβ(11η£ αιχΐ ίταηχροΓ^, Ιηδυταηοβ, βοοίοΐ δβοητϊίγ 
Ρβηβίΐίχ. 

ΟηβΓβΙ $ΠΈ 1ο£ οι»! ΓβΐΛίτηδ οί ΙλΡοιιγ ααιΐ ΟοηίτβοίθΓ'3 Εςυΐραβηί 

34.1 ' Ήιβ ΟΟΝΤΕΑΟΤΟΕ δΡοΙΙ Ιίββρ'Λ ββηβΓβΙ 31ΤΣ 1θ£ &η α ·1β11γ Ρβίϊδ 

«ΡΙοΡ δΡοΙΙ οοηίαΐη λ 11 Ιηίαηααίΐοη οοηοβΓηίη* νοΓχίη^ &ηι! δίΛηά- 
ΡγρβΓδοηηβΙ, Βφΐΐροβηί. ίοο1δ> οβί βγΙδ 15· νοΓΐ: ρΓ0£Γβδδ, δρβεί,βΐ 
βνβηίδ οηώ οοΛΒβηίδ Ργ ίΡβ ΕΝΟΙίΤΕΖΕ βηά, ΟΟ.'ΓΓΚΑΟΤΟΕ οη<1 &ηγ 
βηδββΓδ, 1ί οηγ. 'ΓΡΙί χβηβΓαΙ 5ΙΤΕ 1θ£ δΡηΙΙ ΡΔνβ δρβόΐθΐ Αηηβχβδ 

( ίΟΓ! 

δ) Δοείάβηίδ Ιο* 

Ρ) ρΐρβ 1θ£ 

ο) «ΙβΙΙνβΓγ οί 0ΕΑΚΙΝ05 

ά) άβΙΙνβΓγ δα(1 Γβίυτηχ οί οδΡογΙδΙι. 

35.1 ΤΡβ ΟΟΜΤΕΑΟΤΟΚ ϊΡδΙΙ, ιί ΓβφΐΐΓβά Ργ ίΡβ ΕΝ5ΙΗΕΕΕ, ιΙβΙΙνβΓ ίο ίΡβ 
ΕΜ6ΙΜΕΕΕ δ Γβίυτη Ια άβίΒΐΙ, 1η ιυεΡ ίοπι δπ< 1 βί $ηεΡ ΙηίβΓνηΙδ 

■Δ3 &£Γ66(1 Ρβίχββη ΕΝ0ΙΝΕΕ2 αβ<1 ΟΟΝΤΕαΟΤΟΕ οΡοκΙη^ ίΡβ δίβίί ηηί 
ίΡβ ηαηΡβΓδ οί ίΡβ δβνβΓΔΐ οίΔδδβδ αί ΙδΡομγ ϊγοη ίΐαο ία ίΐαβ 
βαρ1ογβ<1 Ργ ίΡβ (ΓΟΝΤΕΑΟΤΟΕ οη ίΡβ 5ΙΤΣ Δηά 5\ιοΡ ΙηίοΓΠΔίΙοη 
οοηεβΓπΙηχ ΟΟΝΤΕΑΠΌΗ’δ ΕΟυίΡΜΕΝΤ Δ3 ίΡβ ΕΝΟΙΝΕΣΕ »4γ ΓβφΐΐΓβ. 

ΗδΡ6γ1α 18. ΡίΔηί Δηά ΜοΓίΕΒοηχΜρ 

ΟοΔϋίγ οί ΚδΡεγΙδΙ», ΡίΔηί ακί ϊοΓΐθ9*ιΐδΡ1ρ 

36.1 Α11 3Αί ϊγΙδΙ δ. ΡΙΛίίΤ Δίΐιΐ '·0Γΐ:ΒΔη3Ρ1ρ $νιρρ11β<1 Ργ ΟΟΜΤΕΑΟΤΟΒ ϊΡδΙΙ 
Ρβ 

4. 1η·5ίΓΐοί εοηίοΓΜηεβ »1ίΡ ίΡβ 5ΡΕΟΙΓΧΟΑΤ20Ν5. Δηώ 
ο. ίβδίβά βςςοΓ^Ιηβ ίο 3ΪΕ0ΙΡΙ0Α7Χ0Ν3 Δί ίΡβ ρΐαοβ αί 

ΒΔηηίΔΟίυτβ. ίΑΡΓίΟΔίΙοη ογ ργβρδγΑ ί 1 οη. ογ οη ίΡβ 5ΙΤΕ ογ 
Δ ί δυοΡ οίΡβΓ ρΐΔοα ογ ρΐΔεβχ αχ χρβοϊί1β6 1η ίΡβ ΟΟΗΤΕΑΟΤ. 
ογ δ! δΙ! ογ Δηγ οί ^ΙιοΡ ρΐοοβδ. 

ΤΡβ 00ΚΤΗΑΠΌΒ *Ρδ 11 ΟΔττγ ουί δΙΙ ΔΡονβ ΤΕ3Τ3 Δί Ρΐι ονη 
ΟΟδί ΔΟίΙ ΟΔΓβ, ΔΠ(1 5 Ρδ 11 δΐίρρίγ 5Δηρ1β3 Οί ΟΔίβΓίΔΐί,' 
ΡβίοΓΒ ΙηοοΓροΓΔίΙοη 1η ίΡβ νΟΚΚ, ίοΓ ίβδίΐηϊ δϊ »αυ Ρβ 
ϊβίβϋίβα δικΙ ΓβφΐΐΓβό Ργ ίΡβ ΕΝΟΙΝΕΕΕ. 

Οοδί οί ΕδβρΙβχ 

36.2 ΑΠ δβαρίβδ δΡβΠ Ρβ δηρρίίβιΐ Ργ ίΡβ ΟΟΜΤΕΑΠΌΕ Δί Ρΐ5 ο»η οοιί 
• «ΚβηβνβΓ ίΡβ δυρρίγ ίΡβΓβοί Ιδ ςίβ&τΐγ ίη1βη(1β£ΐ Ργ ογ ρΓονΙάβίΙ 

ίοΓ 1η ίΡβ αΟΝΤΕΛΟΤ. 

Οθδί Οί ίβ3ΐ9- 

36.3 ΤΡβ εοδί οί οβλίπ* Δηγ ΤΕ5Τ Δ3 ρβΓ 3οΡ-ΟΐΔ«5β 36.1 δΡβΙΙ Ρβ 
ΡοΓηβ Ργ ίΡβ ΟΟΙΓΓΕΑΟΤΟΒ ίί δΟεΡ ΤΕ3Τ 1» ρτονίίίβά ίθΓ/οΓ οΐβοτίγ 
ΐηίβη<1β6 Ργ/ΐη ίΡβ ΟΟΝΤΕΑΟΤ. 

Οοδί οί ίβδί* ηοί Ρτον1(ίβ<1 Γογ 

36.4 Τ>.β ΕνΟΙΝΕΣΒ Ρδ 3 ίΡβ Γΐ^Ρί ίο Δΐίί ΟΟίΤΤΕΑΟΤΟΒ ίο ρβΓίοπη 
ΔϋΙίΙοηΔΐ ίββϊδ ηοί «ϊίΜη ίΡβ ρΓονΐδίοηθ οί 5ηΡ-<ΤΙβ«δβ 36.3 
ΡβΓβΔΡονβ. Ιί βηγ οί βηεΡ ίβδίδ δΡοββ ίΡβ αβίβΓίβΐδ, ΡΙΑΝ7 ογ 
^ΟΓ^Δ ηδΡΐρ ηοί ίο Ρβ ίη βεοοπίΔηοβ »ίίΡ ίΡβ ρΓονίδΙοηχ οί ίΡβ 
€0νΤΕΑ(ΓΤ, ίΡβη ίΡβ εο*ΐ οί ίαοΡ ίβδί 5 Ρδ11 Ρβ ΡοΓηβ Ργ ίΡβ 
ΟΟΝΤΕΑ^ΤΟΡ. Ρηί ϊη Δηγ οίΙιβΓ οδϊβ (Γΐβνυβ 32_δΡβ11 Δρρίγ. 

Ιηδραείίοα οί ΟρβΓΔίΙοηβ 

37.1 ΤΡβ ΕΚΡΙΟΥΕΒ. ίΡβ ΕΝΟΙΝΕΠ βηιΐ Δηγ ρβΓδοη ΔυίΡθΓΐ5β<1 Ργ ίΡβο 

3Ρδ 11 Δί δΙΙ ίιββδ Ρβνβ ΔςΡβδί ίο ίΡβ 5ΙΓΕ δπΛ ίο ».11 ββΓΕβΡορ» 
βη«1 ρΐοεβδ »ΡβΓβ ΒΔίβΓίοΙδ εΓ ?Ρλ.νΤ ΔΓβ Ρβίη£ ΓΛβηνιίΔΟί-δτβιΙ, 
ίΔΡείοΔίβΡ ογ ρΓβρΔΓβΡ Γογ ίΡβ ΚΟΚΚ λώΛ ίΡβ 00 ΝΤΕα(ΓΤ0Β 3ΡδΙΙ 
ΔΓ^ΟΓίΙ «νβΓγ ΛίδΙδίΛιΐ'β ϊη /οίΔ!η1η£ ίΡ« Γΐ^Ρί ίο ίυοΡ ιαεβί* 
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Ιηβρβείΐοα βαί Τββίΐη* 

37.2 Τώβ ΕΜΡΣΟΥΕΒ βηύ/οΓ ΕΝΟΙΝΕΕΚ· βηώ &π γ ρβΓ3οη βυίώοΓίχβά ώγ ίώββ 
*ώβ11 ώβ βηίΐίίβά, άυτίηί Ββηυίβείυτβ, Γβώτίεβίΐοη ογ ρΓβρβΓβίΙοη 
Ιο Ιηχρβεΐ βη<1 ίβ»ί ίώβ ηβίβΓίαΙβ βηΰ ΡΙΑΝΤ ίοώβ 5υρρ11β«1 υηιΙβΓ 
ίώβ ΟΟΝΤΒΑΟΤ. Ιί οβίβΓίβΙβ ογ ΡΙΑΝΤ βτβ ώβΐηί ββηυίβείυτβίί, 
ίβώΓίεβίβώ ογ ρΓβρβτβά 1η νοΓΒβώορβ ογ ρΙβεβΒ οίώβΓ ίώβη ίώοββ οί 
Ιώβ ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΚ, ίώβ ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΚ ίώβΐΐ οώίβΐη ρβΓΒΐββΙοη Γογ ίώβ 
ΕΚΡΙΟΥΣΕ λοΛ/ογ Ιώβ ΕΝΟΙΝΕΕΚ βη<1 &ηγ ρβηοη βυίώοΓίϊβιΙ ώγ ίώβη Ιο 
εβττγ οαί ίυοώ Ιηιρβείΐοη βηά ί63ΐ1η£ 1η· ίώοββ νοΓΒχώορβ ογ 
ρίβεββ. 5υεώ Ιηβρβείΐοη ογ ίβ*ί1η£ βώβΙΙ ηοί Γβίββββ ίώβ 
00ΝΤΒΑ0Τ0Β ίι^οβ βηγ οώ1ΐ£βί1οη αηιϊβΓ ίώβ ΟΟΝΤΒλΟΤ. 

Ι1βίβ3 Ιογ Ίηχρβοίΐαη λγκ! Τββίίηβ 

37.3 Τώβ ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΚ 5ώβ11 ηοίΐίγ ίώβ ΕΝΟΙΝΞΞΒ 3βνβη (7) 0ΑΪ5 1η 
βιΐνβηεβ οη Ιώβ ίΐπβ βπ3 ρϊβεβ Γογ Ιώβ ΐηβρβείΐοη ογ ίββίΐη* οί 
Ιώβ ΝΟΒΧ ογ βηγ ηβίβΓίβΙβ ογ Ρ1ΑΝΤ β3 ρτονϋβιΐ 1η ίώβ ΟΟΝΤΒΑΟΤ. 
Τώβ ΞΝΟΙΝΕΕΒ βώβΐΐ *ίνβ ίώβ ΟΟΝΤΒΑΟΤΌΒ ηοί 1ββ> ίώβη 24 ώουτι 
ηοίΐεβ οί ώΐι Ιηίβηίΐοη ίο εβττγ ουί Ιώβ Ιπίρβείΐοη ογ Ιο βίίβηά 
Ιώβ ΤΕ5Τ3. Ιί ίώβ ΕΝΟΙΝΕΕΒ, ΟΓ ώ!$ ίυΐγ βυίώοτΐ3β<1 
Γβρτβχβηίβίΐνβ, «Ιοββ ηοί βίίβηύ οη ίώβ άβίβ βϊτββά, ίώβ 
ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΒ υηΐβ** οίώββίββ Ιωίηιείβί ώγ ίώβ ΕΝΟΙΝΕΕΒ ίοΓ ββτίουί 
Γββιοηβ βώβΐΐ ρτοεββύ *11ώ Ιώβ ΤΕ3Τ3. 

υροη εοβρίβίίοη οί ΤΕ5Τ3 ογ Ιηιρβείΐοα Ιώβ ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΒ $ώβ11 
ίοτίώ»1ίώ ίοηββηΐ ίο ίώβ ΕΝΟΙΝΕΕΒ άυΐγ εβΓίΙίΙάΙ εορίβ» οί ίώβ 
ΤΕ5Τ βηά 1η5ρβεί1οη_Γββ<Ι1η£3. 

Ββ^βεΐΐοη 

37.4 II, β* β Γββηΐί οί ίώβ Ιωρβείΐαη ογ ίββίΐη* ΓβίίβΓβί ίο 1η ίώίι 
Οίβιυβ, ίώβ ΕΝΟΙΝΕΕΒ «Ιβίβπιΐηβ* ίώβί ίώβ ΝΟΒΧ, ββίβτίβΐ* ογ ΡΙΑΝΤ 
βτβ «Ιβίβείίνβ ογ οίώβπτίββ ηοί 1η βεεοηίβηεβ «Ιίώ ίώβ ΟΟΝΤΒΑΟΤ, 
ώβ «βγ ^βεί ίώβ ΝΟΒΧ, Ββίβτίβΐ* ογ ΡΙΑΝΤ βηά ίώβ 11 ηοΐΐίγ ίώβ 
ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΒ ίώβΓβοί ΙηΒΜΚΐΙβίβΙγ. Τώβ ηοίΐεβ ίώβΐΐ βίβίβ ίώβ 
αΟΙΝΕΏ’ί οώ3 βείΙοηβ »1ίώ Γβββοηβ. Τώβ εΟΝΤΉΑίΤΰΚ ίώβΐΐ ίώβη 
ρΓοιιίΙγ οβΒβ 800(1 ίώβ ΠΕΓΕΓΓ ογ βηβητβ ίώβί Γβ^β^ίβ^1 Υ02Κ, 
■βίβτίβΐί ογ ΡΙΑΚΤ οοϊΐρΐγ τίίώ ίώβ ΟΟΝΤ5ΑΟΤ. Ιί ίώβ ΕΝ5ΙΚΣΖ5 *ο 
Γβφίβίίί, ίώβ ΤΕ3Τ3 οί Γβ^βείβιΐ Ν02Κ; ηβίβΓίβΙί ογ Ρ1.4Ν7 ίώβΐΐ ώβ 
ηβάβ οΓ/?^ρββίβ(1 ηηεΙβΓ ίώβ -5βββ ίβΓββ εηά εοηώΐίΐοηβ. Α11 εοβίβ 
Ιοειιττ^ύ. ώί- ίώβ ΐϊίΡΙΟΥΏ ώγ ίώβ Γβρίίΐίΐοη οί ίώβ ΤΈ573 ίώβΐΐ. 
βίίβΓ 4ηί| 

εοηβηΐίβίΐοο *1ίώ ίώβ ΕΜΡΙ.0ΥΣ2 βηώ ίώβ ΟΟΗΤΚΑΟΤΟΒ, ώβ (1βίβΓη1ηβ<1 
ώγ ίώβ ΕΝδΙί'ίΖΕΒ βηιΐ ίώβΐΐ ώβ ΓβεονβΓβώΙβ ίΓοη ίώβ 0ΟΗΤ2ΑΠΌΚ ώγ 
ίώβ ΕΗΡώΟΥΣΒ βηώ οβγ ώβ ιΐβάνοίβιΐ Ιγοο βηγ βοηΐ'βί (Ιιαβ ογ ίο ώβεοηβ 
άηβ ίο ίώβ ΜΗΓΚλΟΤΟδ βη«3 ίώβ ΕΝΟΙΚΕΕΚ ίώβΐΐ ηοίΐίγ ίώβ 
ςΟΗΤΒΑΟΤΟΡ βοεοηϋηίΐγ «Ιίώ β εαργ ίο ίώβ. ΞΜΡ1Λ3ΥΣΚ. 

Ιηϋβρβηάβηί Ιηβρβείΐοη 

37.3 Τώβ ΕΝΟΙΚΕΕΪ ββγ άβίβ^βίβ ίηβρβείΐοη βηώ ίββίΐη* οί βηγ νΟΚΚ, 

ΒβίβΓίβΙβ ογ ΡΙΑΝΤ ίο βη Ιηάβρβηίίβηί ΙηβρβείοΓ. Ηοίΐεβ οί 3\ιεώ 
βρροίηίηβηί (ηοί ώβΐη* Ιβββ ίώβη ίουτίββη (14) ΒΛΥ5) ϊώβΐΐ ώβ 
βίνβη ώγ ίώβ ΕΝΟΙΝΕΕΚ ίο ίώβ ΟΟΝΤ2ΑΟΤΟΒ. 

ΕχββΙηΛίΙοη οί βοΗε ώβίοΓβ εονβΗηβ «Ρ 

3Θ.1 Ηο ρβτί οί ίώβ ΚΟΒΧ *ώβΙ1 ώβ οονβΓβί αρ ογ ρ«ιί οηί οί νίβ» 

νΐίώοηί ίώβ ντίίίβη βρρΓονβΙ οί ίώβ ΕΝΟΙΝΞΕΒ. 

Τώβ ΟΟΜΠΙΑΟΤΟΚ Ιώβ11 ίΐνβ ηοίΐοβ ίο ίώβ ΕΝΟΙΝΕΕΒ νώβηβνβΓ βηγ 
ρβΓί οί ίώβ νΟΒΧ ογ ΡΙΑΝΤ 1β ογ' βτβ Γββ<1γ ογ βώονιΐ ίο ώβ Γ*ββώγ 
ίοΓ βχβηΐηβίΐοα βηά/οΓ ηοββητβαβηί βη«1 ίώβ ΕΝΟΙΗίΣΒ ίώβί 1 ■ χΐίώίη · 
ίώτββ’ (3) ΠλΥ5, βίίβηιΐ ίοΓ ίώβ ρητροϊβ οί βχββΐηΐηκ βη«1 
ΒββίΜΓΐη* βηεώ ρβτί οί ίώβ ΝΟΚΚ'ογ ΡΙΑΝΤ. 5υεώ βχββΐηΐη* β«1/0Γ 
ηββίνιτίηί^γ ίώβ ΕΝ0ΙΝΗΕΚ ιώβΐΐ ηοί Γβ1ββ3β ίώβ ΟΟΝΤΚΑΟΤΟΚ ίΓοη 
βη^ οί ^1χ ι)ώ1ΐΒβί1οη· ηηιΙβΓ ίώβ ΟΟίΓΠΙΑΟΤ. 

ϋηεονβΓίηκ βηά Ηβώΐηκ Ορβηΐηί* 

3Β.2 Τώβ ΟΟΝΤΗΑΠΌ» 3ώβ11 ηηδρνβΓ βηγ ρβτί ογ ίώβ νΟΒΚ ογ οβΒβ 

ορβηΐηββ 1η ογ ίώτοαβΗ ί^« β * «>» ΕΝ0ΙΝΣΕ3 ·βγ ίΓΟβ ίΐββ ίο 

ίΐββ Ιηβίτυεί βηά βώβΙΙ ΓβΙηβίβίβ βη<1 ηβΒβ βοο<1 3οεώ ρβτί. Ιί βηγ 


3ηεώ ρβτί ώββ ώββη εονβΓβί! ηρ ογ ρυί ο\ιί οί νΐβ>» βίίβΓ εοβρίΐωο* 
>»1ίώ ίώβ. ΓβφΐΐΓβπβηί· οί 5αώ-01βυ3β 33.1 βηί; 1β ίοηη«1 ίο ώβ 
βχβευίβά 1η βεεοηίβηεβ νΐίώ ίώβ ΟΟΝΤΒΑΟΤ. ίώβ εΝΰΙΝΣΖΒ βώβΐΐ, 
βίίβΓ <3ηβ εοηβηΐίβίΐαη »1ίώ ίώβ ΕΜΡίΟΥΕΒ βη<1 ίώβ ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΡ, 
άβίβπηϊηβ ίώβ βαοηηί οί ίώβ ΟΟΝΤΚΛΟΤΟΚ * 3 εα«ί3 1η Γβιρβεί οί χηεώ 
ηηεονβΓίηβ. ηβώΐηκ ορβηΐηβ* 1η ογ ίώτονιβώ, Γβϊηβίβίϊηβ βηιΐ ηβώΐη; 
£οο<1 ίώβ 5βηβ, νώίεώ.βώβΐΐ ώβ νβΐιιβΰ βεεοηΐΐηκ ίο Οίβιιββ 32. χ 3 
βηγ οίώβΓ εβχβ βΐΐ εο$ί3 ιώβΐΐ ώβ ώσΓηβ ώγ ίώβ ΟΟΝΙΒΛΟΤΟΒ. 

Ββαονβΐ οί ΙηρτορβΓ ΗΟΚΚ, ΛβίβΓίβΙβ ογ ΡΙΑΝΤ 

39.1 Τώβ ΕΝ0ΙΝΕΕΒ βώβΐΐ ώβνβ βηίώοΓίίγ ίο 1ΐ3ΐιβ Ιηβίηιείΐοηχ νώβηβνβΓ 
ώβ ίώΙηΒβ βρρτορΓίβίβ Ιογ : 

(β) ίώβ Γβηονβΐ ίΓοβ ίώβ 5ΓΓΕ, νΐίώίη 3υεώ ίΐαβ ογ ίΐβββ ββ ηβγ 
ώβ 3ρβεΐί1β<1 1η ίώβ Ιηιίτυείΐοη', οί βηγ ΝΟΒΧ, ηβίβΓίβΙβ ογ 
ΡΙΑΝΤ χηρρίΐβίΐ ώγ ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΚ, βώΐεώ βτβ ηοί 1η βεεοηίβηεβ 
νΐίώ ίώβ ΟΟΝΤΒΑΟΤ. 

(ώ) ίώβ βηώιίΐίηίΐοη οί ρΓορβΓ βη<1 βνιΐίβώΐβ ΝΟΒΧ, βηίβΓϊβΙ» ογ 
ΡΙΑΝΤ/ ίίτρρϋβύ ^γ ίώβ ΟΟΝΤΒΑΟΤίΒ, βηιΐ 
(ε) ίώβ Γββονβΐ βικί ρΓορβΓ Γβ-βχβεηίΐοη, ηοίβΐίώϊίβηίϊηί βηγ 
ρΓβνΙοοβ ίβ3ί ίώβΓβο| ογ ΙηίβΓίη ρβγηβηί ίώβΓβίοΓ, οί.βηγ 
νΟΗΚ-βώΙεώ, 1η Γβ3ρβεί οί 

(I) ββίβΓίβΙϊ, ΡΙΑΝΤ ογ βοΓίαίβηίώΙρ. ογ 

(II) άβχΐβη ώγ ίώβ ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΚ ογ Ρογ βώΐεώ ' ώβ Ιί 
Γββροηβΐώΐβ 

1 3 ηοί 1η βεεοηίβηοβ «Ιίώ ίώβ ΟΟΝΤΚΑΟΤ. 

ϋβίβαΐί οί ΟοοίτβείΟΓ 1η Οοιιρίίβηοβ 

39.2 Ιη εβββ οί Λβίβιιΐί οη ίώβ ρβτί· οί ίώβ ΟΟΝΤΚΑΟΤΟΒ 1η εβιτ/ΐη* οηί 
*υεώ Ιηβίηιείΐοη ββ ρβτ 3ηώ-01βα3β 39.1 »1ίώ1η Πίίββη (13) 0ΑΥ3’ 
ίΐαβ, ίώβ Ε21ΡΣ0ΥΕΒ *ώβ11 ώβ ,βηίΐίίβιΐ ίο ββρίογ βηίΐ ρβγ οίώβΓ 
ρβΓβοηβ ίο εβττγ οιιί ίώβ χβαβ βη<1 βΐΐ εοβίβ εοόιβςηβηί ίώβΓβοη ογ 
1ηε1(1βηίβ1 ίώβτβίο 5ώβ11, βίίβΓ (Ιοβ εοηβηΐίβίΐαα »1ίώ ίώβ 
ΕΜΡΙΟΥΕΒ. ώβ (Ιβίβηηΐηβά ώγ ίώβ ΕΝ6ΙίίΕΕΒ βικί βώβΐΐ ώβ ΓβεονβΓβώΙβ 
ίΓ0· ίώβ ΟΟΝΤΚΛΟΤΟΒ ώγ ίώβ ΕΚΡΙΛΥΕΒ βικί «βγ ώβ <1β<3ϋείβ(1 ώγ ίώβ 
Ε?ί?ίΟΥΣΒ ίΓ 0 · βηγ βοηΐβ* <1νχα ογ ίο ώβεοββ ώηβ ίο ίώβ ΟΟΝΤΒΛΠΌΒ 
βηιΐ ίώβ ΕΜΡίΟΥΣΚ ϊώβΠ ηοίΐίγ ίώβ ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΒ βεεοηΐΐηίΐγ, »1ίώ β 
εοργ ίο ίώβ ΕΝ^ΙΝΣ^Β. 

Οοαηβηεαββηί βη<1 Ι)β1αγ3 

Οαβββηεβαβηί οί ΝΟΒΧ 

40.1 Τώβ ΟΟΝΤΒΑΟΤΌΒ 3ώβ11 εοποβηεβ ίώβ ΝΟΒΧ υροη ίώβ Γβεβίρί ώγ ώΐη β 
ηοίΐεβ ίο ίώΐβ βίίβεί Ιγοβ ίώβ ΕΤίΡΙΛΥΕΒ βηά 3ώβ11 ίώβτββίίβτ 
ρΓοεββί νΐίώ ίώβ ΝΟΒΧ 1η βεεοηίβηεβ νάίώ ΤΧΚΕ 50ΗΕ3ΧΛΣ νΐίώ (Ιυβ 
βχρβϋΐίΐοή βηά «Ιίώουί <1β1βγ. 

Ρθ85β55ΐοη οί ΒΟΝ 

41.1 ΕΝΡΙΟΥΣΒ νίΐΐ, νΐίώ ίώβ ηοίΐεβ ίο εοαηβηεβ ίώβ ΜΟΒΧ, £ΐνβ ίο ίώβ 
ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΚ ρο53β331οη οί 

(β) ίο αυεώ οί ίώβ ΒΟΝ, βη<1 

(ώ) ιυεώ ρβπαΐββίοη ίο βηίβΓ ββ 1β ία ώβ ρτονίάβά ώγ ίώβ 
ΕΪΙΡώΟΥΕΚ 1η βεεοηίβηεβ »1ίώ ίώβ ΟΟΝΤΒΑΟΤ 1η οηΙβΓ ίο βηβώΐβ 
ίώβ ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΚ ίο εοκαβηεβ βη<1 ρηιεββ(1 *1ίώ ίώβ βχβευίΐοη 
οί ίώβ ΝΟΒΧ 1η βεεοηίβηεβ *1ίώ ίώβ ΤΙΜΞ 30ΗΕΟΙΙΣ βηί ίώβ 
ρΓΟΒΓββιββ ΓβίβΓτ«1 ίο 1η Οίβυββ 13. Τώβ ΕΜΡώΟΥΕΒ »111* 
Ιγοβ ίΐββ ίο ί)Λ«! ββ ίώβ ΝΟΒΧ ^£ρεββΰ3, £ΐνβ ίο ίώβ 
ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΚ ρβπ·^3·ϊοο Γογ 

ρσχ3β33ΐοη οί 3υεώ ίυτίώβΓ ροΓίΙοαι οί ίώβ ΒΟΝ ίο βηβώΐβ 
ίώβ ΟΟΝΤΚΑΟΤΟΒ ίο ρΓοεββϋ *1ίώ ίώβ βχβευίίοη οί ίώβ ΝΟΒΧ 
«Ιίώ άυβ (Ιίβρβίεώ ίϋχβεεεΓ^βηεβ «ΐίώ χυεώ ρΓ0£Γβασβ. 

41.2 Τώβ ίβΓΒβ αη<1 εοηύΐίΐοηχ οί ΟΟΝΤΒΛΟΤΟΒ'β ροβ3β33ΐοη οί ΒΟΝ βτβ 
άβίβπαΐηβά 1η ίώβ 5ΡΕΟΙΡΙΟΑΤΙΟΝ3. 

Ρβΐΐυτβ ίο 01νβ Ροβ3β33ΐοη 

41.3 Ιη εβ3β ίώβ ΕΜΡΙΟΥΕΚ ίβΐΐβ ίο £ΐνβ ρο33β3$1οη οί ίώβ ΒΟΝ 1η 
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βεεοπίΔηεβ νΐίώ· ίώβ ίβπχ$ οί Οΐαααβ 41 ώβΓβαώονβ, ω4 ίώβ 
ΕΟίίΤΒΑίΠΌΒ 5\ιίίβΓϊ <1βΐ4χ, ίώβ ρΓονΙβΙοηβ οί{Γ1αα3»3 30. 31 απί 32 
βώβΐΐ ορρίχ. 

ϋφΧ. οί *βχ (ΒΟΥ) βικί Γβείΐΐίΐββ 

Τώβ ΕΧΡΙΟΥΕΒ χΚ&Ι 1 ρΓονΙάβ ίΓββ οί εώοτίβ Ιο ίώβ ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΒ ίώβ 
«ώοΐβ οί ίώβ ρίρβίΐηβ ΒΟ¥ αχ $ώο»θ οη ίώβ 03ΛΧΙΧ05 βηώ 
5ΡΕΟΙΠΟΑΤΙΟΚ3 Γογ ίώβ βχβςυίΐοη οί 11»· «ΟΒΧ. Α11 β<ΜΙί1οηα1 ΙαοΙ 
Γβφ^ίΓβιΙ ιΚβΙΙ ώ« ρβΓί οί ίώβ ΟΟΝΤΗΛΟΤΟΚ' ϊ 500ΡΕ ΟΓ ¥0ΚΧ αικΙ ίώβ 
ΟΟΗΓΚΑΠΌΗ 3ώβ11 βεςηΐΓβ βί ώΐ3 ονη εοβί οηχ βάϋίΐοηαΐ «ιάίώ οί 
ΚΟΥ, ΤΕΜΡΟΒΑΒΥ Α00Ε55 Κ0Α03 ίο Β0¥. Ιαηά Λθά οίώβΓ ίβείΐΐίΐβχ 
οηίβΐίΐβ ίώβ Β0¥ Γβφ»ΐΓβ«1 ώχ Μι ί ογ ίώβ ρυτρο3β5 οί ίώβ νθΚΚ. 

Αΐ I ΒΟ¥ ρΓονΙάβό ώχ ίώβ ΕώΡώΟΥΟ 3ώβ11 ώβ ΪΓββ Ϊγο» Ιβιβΐ <1βίβεί3 
1η ίώβ 3βη3β ίώοί ίώβ (ΓΟΝΤΒΑΟΤΟΗ εαη νοΓώ ίώβΓβΙη βΐίώοαί 
ίηίβπτιμίΐοη 4υ/ ί^ ιυεώ ίβίβεί. 

»2.2 Τηβ ΕΜΡΙΟΥΕΒ Μαη ηο οώΐΐββίΐοη ίο ρΓον»<1β βηχ Α(ΧΕ5$ ΒΟλΚ ίο ίώβ 

ΒΟΥ ίΟΓ βηοώΐΐη* ίώβ ΟΟΝΤΚΛΠΌΒ ίο βηίβΓ ίώβ Β0¥. Τώβ βεεβ3* ίο 
ίώβ ΒΟν 13 ΟΟΝΤΒΑΟΤΌΒ'5 β«£ΐιΐ5ΐνβ Γβιροη*1ώ111ίχ ιηά βΐΐ εο»ί3 
Γβχυΐίΐηβ ίΓοα ίώβ εοηχίηχοίΐοη οί ίΐιβ Α00Ε33 ΚΟΑΰδ. ίώβΐτ 
βαιεηβπί. »ΐ<5βη1ηβ βΜ ωχ Ιεΐχκΐ οί 4βνβ1ορββηί ίο ρ«πι1ί ίώβ 
ίτβίίΐο αί ΟΟΝΤΚΛΟΤΟΚ’ 3 ΕςυίΡΜΕΝΤ, ρβτβοηηβΐ ογ Μίβτϊβΐ3 βηώ 
Ρ1ΑΝΤ ολγγ1·γ3 5Κλ1 1 ώβ ώοΓηβ ώχ ίΐιβ ΟΟΗΤΒΛΟΤΟΒ. 

ΤίΜ ί ογ Οοβρίβίΐοη 

43.1 Τώβ «ώοΐβ οί ί!»β νΟΒΧ βηί. 1ί ορρίίεβώΐβ, οηχ δΚΓΠΟΜ ΓβφΐΐΓβί ίο 
1 μ οοαρίβίβά «Ιίώΐη β ρβτί ίεηίατ ίΪΜ 43 $ώονη 1η ίώβ ΤΙΜΕ 
ΒΟΗΕΙΧΛΧ. βώαΐΐ 1» οο«ρ1βίβ<1, 1η αεεοπίοηεβ νΐίώ ίΐιβ ρτονίβίοηβ 
οί 01 &ιι3β 49, «ΙίΜο ίώοί ίΐηβ εβ1ε«1»ίβ<1 ίι-οβ ίΐϊβ ΟΟίίΜΣΧΟΣΤίΕΧΤ 
ΟΑΤΕ, ογ νΐίώΐη »»ΐβ1» βχίβηΰβίΐ ί1·β οι ηβχ 1)β β11θ»β<1 ηηώβΓ Οΐβαιβ 
44. 

Σχίβηβίοη οί Τ1 μ ίατ Οοβρίβίΐαη 

44.1 ΝβίβΓΐβΐ3 4»1 Ρ1-ΑΚΤ άβΙΙνβΓγ *ο!ι·4η1β άβίβ* λλιΙ/ογ 3ε1»β<1υ1β<1 
ΚΕΤΕΑΝΙ0Α1. 00ΜΡ1ΣΤΙ0Η (ΐαίο 3ΐια11 I* βολβοί ίο Αΐί^ιΐϊίπβηί αηΐγ 1η 
εβ3β αί: 

4. 4 ΥΑΚΙΑΤΙΟΗ 43 Ρ«Γ ςΐ4113*3 50.31 ΔΟΐ 32 ΙιβΓΒΟί, ΟΓ 

ρ. 4Π οεοητοηο· οί ΡΟΒΟΣ ΜΑ^ΤΙΣ 43 ρβρ ΟΙλμχ* 39 1»*τ·οί ΟΓ 

ο. 4ΠΧ <1*14Υ ίο ίί»β ρτοίΓββ* οί Ιώβ ΥΟΒΚ 3ρ·ε1ί1ε4ΐ1χ ς4ϋ3β<1 

1 ιγ ΕΜΡίΟΥΏί 4θ1 ηοί οίώ«Γ»ίιβ ίοηβίββη 1η ίώβ 00ΗΤΒΑ0Τ. 

ώβΐηβ $ας!» 43 ία 4ίίβεί ΟΟΚΤΒΑΓΓΟΒ'ί άβΗνβΓγ ά4ίβ3 βΜ 
/ογ 5ο1]β<1ϋ1β<1 ΜΕίΗΑΗΙΟΑΙ. ΟΟΜΡΙΓΤΙΟΗ (ΐ4ίβ. 

Ιπ €43» {ο} 1 οΡονβ ΐΐιβ ΟΟίΠΤΑΟΤΌΒ 3ώ4ΐ1 ώβ βηί1ί1β<1· ίο 
οοορ*η34ίίοη <1ι»1γ δνιώ^ίοηίΐβίβιΐ ίΟΓ ώΐ3 άΐΓβοί 003ί3. 

ΟοηίΓΑοίοΓ ίο Ρτονίιΐβ ναίΐίίεβίΐοη 4χκ1 ΟβίΛΐΙβΙ ρΛΓίΙουΙοτ* 

44.2 Τώβ ΕΝ6ΙΗΕΕΒ 13 ηοί Ιχηιηιΐ ίο βλΧβ ωχ άβίβπβΙηΑίΙοη λμ ΓβίίβΓβ<1 
ίο 1η 3υΙ>-01βνΐΛ· 44.1 ώβΓβοΙχινβ. «ηΐβίβ ίώβ ΟΟΚΤΒΑΓΓΌΒ ίοΐΐονβ 
ίώβ ρτοεβ<1αΓ*3 ρτον!(1*<1 1η 01α\ΐ3*3 31.52 οηά/οΓ 39 ωώ 5η1»1ί3 ίο 
ίώβ ΕΝΟΙίίΕα <1βί4ΐ1β<1 ρ4Γί1οηΐ4Γ3 οί ηηχ βχίβηβΐοη οί ίΐββ ίο 
Λΐοΐί ώβ ηχ οοη3ί<1βΓ ώίβηβΐί βηί!ί1««1 1η οηΙβΓ ίώαί βηοώ 
3\ιώαΐ33ΐοη ββχ ώβ Ιηνββίΐκοίβίΐ 4ί ίώ· ίΐηβ. 

Ροΐΐΐη* ίώοί ίώβ ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΒ 13 ηοί «οί1ί1·4 ίο ,οηχ βχίβηίΐοη οί 
ίΐαα. 

ΥοΗεΙη^ Βοηγ3 

43.1 -Πίβ αΗΓΤΒΑΠΟΚ 3ώα11 οοηίοι^ »1ίώ ίώο , Γ*ςνιΐΓβ·βηίι οί ίΑ* 1η 
Γβοραοί ίο νοΓ^Ιηβ ώονιτ*. 

43.2 Ιί ΟΟΝΤΠΑΟΤΟΒ ί«*« 1ί ηβοβββοΓχ ίο βχίβηιΐ ίώβ »ογΒ οη 34ί«τ<ΐ4ν3. 
3 »ηΗ ·γ«. ώοΐΐιίαχι ααΐ ονβΓίίοβ 1ί 3Ηα11 ώ· ΟΟΝ ι κΑΟΤΟΒ * 3 
Γβιροηβΐώίΐΐίγ ίο οώίοΐη 411 ΓβφίΐΓβ<Ι ρ«Γ»1ί* Ϊγο· ^»· Γβίρβείΐν· 
ΑυίώοΓίίΙβι 4ΐχ1 ΟΟΝΤΒΑΠΌΒ βώβΐΐ ηοίΐίγ ίώ· ΕΜΡΙΟΥσ 1η οίνοηεβ. 
ΑΙ 1 Γ·»ροη3ΐώ11 Ιίΐ·· ω<1 εοιί* Γββοΐη «αΐβΐχ «Ιίώ ίώ· 00ΚΤΪΙΑ0Τ0Β 
1η 043· Κΐ3 ρ*Γ·οηηο1 *ο»ϊι οη 3βί·αηΐ4ν*. 3ιιηώ4χ3, ώοΙΙίβχι ογ 
ΟνβΓΐΙηβ. 


Νο 4(1(1 Ιίΐαηοΐ ροχηβηί άυβ ίο 3ΐ»εώ' η«εβ*34Γχ ίο ΟΟΪ.ΤΒΑίΤΟΒ' $ 
ορίηΐοη «Αίβηιίβιΐ χογΒ οη ^ίατώοχβ, 5αη<ΐ4χ3. ώοΐΐάοχχ. ίββίΐνοί 
<1 οχ3 οη<1 ωχ Βΐηά οί ον«Γΐΐαβ χώοΐΐ ώβ ρβΙΛ ίο ίώβ ΰΟΝΤΒΑΟΤΟΒ ώχ 
ίώβ ΕΜΡ1ΛΥΕΛ. 

Βαίβ οί Ρτοβτ«3β 

46.1 Ιί ίοΓ ωχ Γβοιοη, νώΐεώ (1οβ3 ηοί βηίΐίΐβ ίώβ (ΓΟΝΤΧΛΓΓΟΒ ίο οη 
βχίβηοΐοη οί ί1η·, ίώβ τοίβ οί ρτοΒΓ«33 οί Ιώβ νΟΒΚ ογ οηχ 
3ΣΓΠ0Ν ογ ΡλΒΤ 1ι αί ωχ ίΐαβ, ηοί 1η αεεοπίοηοβ νΐίώ ίώβ 
ΟβίοΙΙΗ ΡτοΒταπίΒβ ρΓονΙύββ 1η βηώ-ΐίουηβ 13.1. ίώβ ΕΝΟΙΜΣΕΒ 
βώοΐΐ «ο ηοίΐίχ ίώβ 001ΓΓΚΛΠΌΒ νώο.3ώ«11 ίώβΓβνιροη ίβ^ο χηοώ 
3ίβρβ 43 4Γβ Πβεββ34Γχ ίο βΧρβ(11ίβ ΡΓ0ΒΓ433 30 43 ίΟ ΟΟΟρΙχ νΐίώ 
ίώβ αρρΓβνβ<1 ρτοΒΓοηηβ. 

Τώβ ςΟΝΤΒΑΟΤΟΕ ίώβ 11 ηοί ώβ βηίΐίΐβώ ίο αηγ βάΛΙίΙοηβΙ ρβχτίβηί 
ίατ ίοΐα,ηβ/βνιεΗ 3ίβρι. 

ΡΣΜΑώΤΎ ΡΒΟΥΙδΙΟΝδ 

Ρβηβΐίγ ίοΓ ΟβΙβχ 

47.1 ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΒ 3ώβ11 βχβΓ^ οΐΐ βίίοΓί ίο βεώΐβν* «ΣΟΙαΝΙΟΑΙ 
ΟΟΜΡ1ΣΤΣΟ.Υ, οπ/ογ ώβίοΓβ ίώο ίβίβ 5ίβίβ<1 1η ίώβ ΤΙΧΕ δΟΗΕΟΙ/Ι^ 1η 
ίώβ ΟΟΝΤΒΛΟΤ. 5ώου1(3 χηεώ , <1αίβ ώ« (Ιβίοχβιΐ ίΟΓ Γβαιοηχ 
βίίΓΐώυίβώΙβ ίο ΟΟΗΤΒΑΟΤΟΒ. ΟΟΝΤΚΑΟΤΟΒ 3ώβ1Ι ρβγ ΐο ΕΜΡ10ΥΕΒ 43 
ΡΕΝΑΠΎ ροΐηί ίΐνβ (0.3) ρβΓεβηί οί ΟΟΜΤΗΑΟΤ ΡΒΙΟΕ ίοΓ ββεώ ίνιΐΐ 
»ββΒ (ϊβνβη εβΙβηάΔΓ 0ΑΥ3) οί ύβίβγ ηρ ίο βϊχ (6) ρβΓεβηί οί ίώβ 
ΟΟΜΤΒΑΟΤ ΡΒΙΟΕ. 

δοαβ ρΓονΙίΙοη βρρίΐββ ίοΓ άβίβχί οί ίώβ ΜΕ0ΕΑΗΙ0Α1 00ΜΡ1ΕΤΙ0Μ οί 
βΒτεβά 5Ε0ΤΙ0Ν3, Ιί ωχ, 45 ρβΓ διιώ-ΟΙαηχβ 49.3. - 
δοηβ ρΓονΙχΙοηβ 4130 Δρρ11β5 ίβΓ ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΒ'3 άβίβνβ 1η βχβεηίΙηΒ 
νΟΒΧ «Ιίώΐη ίώβ ίΐηβ Ιΐηΐίι (ηΐίβηίαηεβ) (1βί1ηβ<1 1η ΟΟ.ΗΤΚΑΟΤΟΒ' 3 
ΡτοΒτβηββ «νιώβιΐίίβά ίο ΕΜΡώΟΎΞΗ 43 ρΓονϋβί 1η δυώ-0ΐ4Μ3β 13.1, 
ώβΓβϊηοώονβ ωύ βι 3 δ 1<1 ΡτοΒτβΒηηβ ώβχ ώββη βρρτονςά ώχ ΚΡ1.0ΥΕΒ. 
7ώβ3β ρβηαΐίΐββ χώοΐΐ ώβ εοΐεηΐοίβιΐ οη ίώβ οηαυηί αί ίώβ ΥΟΒΚ ποί 
- βχβουίβά 1η βεεοηίβηοβ «Ιίώ ίώΐ5 ορρτανβά Ρτοκτοαιηβ. 

Εογ ίώβϊβ ρβηαΐίΐββ ίώβ ΟΟΜΤΒΑΠΌΗ δώαΐΐ,ώοηά ονβΓ,ίο ΣΜΡώΟΥΕΒ. 
ώβηΐί 2\ΐ4τωίββ3 ίοΓ ίώβ βοαβ οηουηί, νο!14 νιρ ίο ίώβ 4οίβ οί ίώβ 
ΜΕ0ΗΑΗΙ0Α1. ςΟΗΡίΕΤΪΟΜ. 

Τώβ 5β1(1 ώαηΒ Βαβτοηίβββ 3ώη11 ώβ Γβίηπιβιΐ ίο 00ΝΤΗΛ0Τ02 43 βοοη 
αχ ίώβ ΟΟΒΤΚ.4ΠΌΒ ΓβεονβΓί ίώβ 4β1βχ 1η βεεοηΐοηεβ χΐίώ ίώβ 
Ρτο®ΓββΐΒβ. 

Ιη εα3β ίώβ ΟΟΚΤΒΑΟΤΟΒ ίβΐΐβ ίο βεώΐβνβ ΜΕΟΗΑΝΙΟΑί. ΟΟΜΡΙΣΤΙΟΗ οη 
ίώβ αΒΤββιΙ 4αίβ ίοΓ Γβαβοη5 αίίτΐώαίαώΐβ ίο ίώβ 00.ΥΤΒΛ0Τ0Β, ίώβ3β 
1ηίβη»β(1ΐ4ίβ ρβηαΐίΐββ ιώαΐΐ ώβ 3βΐ-οίί βΒ4ΐη3ί ίώβ Ρε^λώΤΙΣδ 
ρβχαώΐβ οχ^ίώο. ΟΟ^ΤΒΑΟΤΟΒ ίοΓ ίοΐΐιιτβ ίο βεώΐβνβ )£ΧΗΑΝΊ0Α1 
ΟΟΜΡΙ^ΤΙΟ»/ _ 

Τώβ.ώβίοηεβ 3ώβ11 ώβ ρα1(1 ώχ ογ Γβΐυτηβ<1 ίο ίώβ ϋΟΝΤΒΑΟΤΟΒ. 

47.2 δοΐιΐ ΡΣΝΑΙ.ΤΙΕ3 οί δνιώ-ΟΙβηββ 47.1 βτβ 4* 13 \ιη(1βΓ*ίοο<1 1η 
οεεοηΐοηεβ νΐίώ ίώβ θΓββ}( ΙΑΗ βηά ηοί ϋφΐΐάβίβά ΟβηοΒββ οηιΐ 
5ώο11 ώβ ρβί(1 ΐΓτβιρβείΙνβΙχ οί «ώβίώβτ ίώβ ΕΜΡΙΟΥΣΒ ώβι 
χνιχίοίηβιΐ ογ ηοί βηχ 1θ33 ογ &βηβ?β αί β Γββιιΐί οί ΟΟϊίΤΒΑΟΤΟΒ ' $ 
ώτβοοώ οί. ογ ίαΙΙιΐΓβ ία >ββί ώΐβ εοηίΓοείηαΙ οώϋκοίΐοηχ. 

47.3 Αώονβ ΡΕΝΑΐΤΙΕδ οί δαώ-ΟΙουχβ 4711 βτβ Ιηΰβρβικίβηί οί 411 οίώβΓ 
Γΐ^ώί* επί οΐβΐηχ εοηίβΓΓβί ίο 3ΜΡ10ΥΕΒ υηάβΓ ΟΟΚΤΒΑΟΤ ογ 
ορρίίεβώΐβ Ι^Η (βηώ ββρβείβΐΐχ αί ΣΚΡΙ,ΟΪΣΒ'3 τίβώί ίο οΐαΐη 
ΙηιΙββηΙΡΙεοίΙοη ίοΓ βΐΐ Οοαβ^βα χηίίβΓβύ 4ηβ ία 4β1βχ *^βεϊ 
ώοββνβΓ ίο ίώβ βχβίηχίοη οί 3αώ-ε1βυββ 62.1 ώβΓβοί) οηιΐ βον ώβ 
4ΐχο βΐίώώβΐά ίΓοη οηχ αβοηηί οί ηοηβχ. «Ιυβ ίο (ΓΟΝΤΧΑΟΤΟΒ Γγοπ 
ΕΜΡ1ΌΥΕΒ, (43 »β11 οχ ίΓΟβ ίώβ ΡβΓίοπββηεβ 9οηώ) ώβΐη* εοη3ΐ4βΓβ4 
43 6βώί οί ςΟΝΤΒΛΟΤΟΒ ίο ΕΜΡώΟΥΕΒ. 

Ιί 13 βρ-ββ4 ίώβί ίώβ Οο2&αΒβ3 βχ βώονβ χώβΐΐ ηοί βχεββ4 ίώβ 
ΟΒοηηί οί 61 οί ίώβ ίοίβΐ ΟΟΜΤΒΑΟΤ ΡΒΙΟΕ. ΗοχβνβΓ ίώβ ΟΒΒτβίΔίβ 
οβιοηηί οί ώοίώ ΡΕΝΑΙ.ΤΙΣ3 η^δηώ-ΟΙοαββ 47.1 43 «βΠ 43 οί Οαηαιββ 
οχ αώονβ 5ώα11 ηοί βχεββ<1 ίβη ρβΓεβηί (10Ϊ) οί ίώβ ίοίαΐ ΟΟΝΤΒΑΟΤ 
ΡΒΙΟΣ. / 

ώβεώαπίεβΐ Οοαρίβίΐοη, Ρτονΐ3ΐοηα1 λεεβρίοηεβ αιχΐ ίΐηαΐ Αεεβρίοηεβ 

ΟοηΐΓβείοΓ’ι Μοίΐοβ ίοΓ ΗΚ8ΑΝΙ0ΑΙ. ΟΟϊ^ΓΓΙΟΗ 

49.1 ΟΟΚΤΒΑίΓΓΟΚ 3ώα11 βηώπΐί ίο ΕΝΟΙίτεΕΚ, οηβ ηοηίώ Ιη βίναηοβ ώϊι 

ρΐοη ίοΓ αεώΐβνβββηί οί ίώβ ΜΕίΗΑΜΙΟΑΐ ΰΟΜΡΙΕΤΙΟΝ οΐοηβ »1ίώ 
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Γβίβνβηί ουίδίβπάΐηβ «ογΗ ΙΙδί βπ4 3εΛβ4ϋΙβ ίορ ΐίδ εοαρίβίϊοα. 
ΑίίβΓ ίΛβ ουΐίίΛηάλπβ νοΗί, βεεοΓίϋηζ ίο ίΛβ 5ΡΕΟΙΡΙΟΑΤΙΟΧ5 Λβ5 
Λββη βχβευίβ4, ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΗ βΛβΠ ίΐνβ ηοίίεβ ίο ΕΝΟΙΜΖΕΗ οί ίΛβ 
4βίβ ΟΟΝΤΗΛΟΤΟΗ εοη·14*Γ3 ίΛβ ΜΕΟΗαΝΙΟΑΙ. ΟΟΜΡΙΕΤΙΟΝ οί ίΛβ ΚΟΚ 
Λβί Λββη βεΛΙβνβό.· 

ΜβεΛβηΐεβΙ Οοβτρίβίΐοη ΟβΓίΙίΙεβίβ 

40.2 ' ΚΐίΛΙη ίΛίΡίγ (30) 0ΑΥ5 Γγοβ ίΛβ Γβεβίρί οί 3414 ηοίίεβ, ΕΜΡΙΟΥΣΗ 
βΛβΙΙ ΐ3ΐα« ΙΛβ εβΓ-ίΙίίεβίβ ίο ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΗ εβΓίΙίγΐηΖ ίΛβ 
ΚΕΟΗΛΝΙΟΑΙ ΟΟΜΡΙΧΓΙΟΝ 4βίβ, 1ί ΕΝΟΙΝΕΕΚ .Ιυιΐζβί ίΛβί ίΛβ 
ΜΣϋΚκί/ίϋΜ ΟΟΜΡΕβΠΟΝ {οί ίΛβ ΚΟΒΚ Μαβ Λββη βεΛίβνβ4, ογ ^ΐνβ 

ηοίίεβ ίο ΟΟΝΤΗΛΟΤΟΗ οί βηγ 0ΕΡΕ0Τ5 ίο Λβ Γβαβ41β4 Λγ Λία ΛβίοΓβ 
ίΛβ βΛονβ εβτίΐίίεβίβ «111 Λβ Ι53υβ4. ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΗ χΛβΙΙ βββϊη, β3 
βΛονβ, ϊΐνβ ηοίίεβ ίο ΕΒΟΙΝΕΕΗ βΓίβΓ «11 0ΕΡΕ0Τ3 Λβνβ Λββη 
εοΓτβείβ4 βη4, 1ί βεεβρίβ4 Λγ ΞΝΟΙΝΕΕΗ, ΕΜΡΙΟΥΕΒ «111 ΐ33\ιβ ίΛβ 
ΜΕΟΗΑΝΙΟΑΙ ΟΟΜΡΙΧΠΟΝ ΟΕΗτίΠΟΛΤΣ. 

ΟΟΝΤΗΛΟΤΟΗ 3Λβ11 1» 4ββ·β4 ίο Λβνβ βεΛ1βνβ4 ίΛβ ΜΕΟΗΑΝΙΟΑΙ.' 
ΟΟΗΡΪΧΤΙΟΝ οί ίΛβ ΝΟΗΚ «Λβη ίΛβ ίοΐΐονίη* βείΐνΐίΐββ, ΓβφΐΐΓβ4 'ιγ 
ίΛβ ΟΗΑΗΙΝ05 βη4 5ΡΕΟΙΓΙΟΑΤΙΟΝ5, Λβνβ Λββη 3βί1ιίβεί0Γΐ1γ 
εοβρίβίβύ βη4 βεεβρΙβ4 Λγ ΕΝΟΙΝΕΕΚ: 1) Λ1Ι Οοπβίηιείϊοη »ογΚ3, 
2) Α11 ΤΕ5Τ3 βη4 ίΙιιβΛΙπ* οί ίΛβ ρΐρβίΐηβ 3) Λ11 Ώτγίαΐ οί ίΛβ 
ρίρβίίηβ 4) Οοηρίβίΐοο οί ουί3ίβη41η? »ογ!« (ραηοΛ ΙΙβί) 3) 
5ηΛαΐ3ί1οη οί Κβ4 βΔΓΗβ4 (β3 ΛυίΙί) 0ΗΛΗΙΝ05. 

ΗΙπογ 4βί1ε1βηε1β3 »ω.οϊι 1η ΒΟΡίΟΥΕΒ'* ορίηΐοη 4ο ηοί βίίβεί ίΛβ 
α3β οί ίΛβ νΟΗΧ ίοΓ ίΛβ ρητροβο ί ογ «ΛΙεΛ 1ί I* 1ηίβο4β4, ίίιβ Π 
ηοί ρΓβνβηϊ ίίιβ Ιίβυβ οί ίίιβ ΜΕΟΗΑΝΙΟΑΙ. ΟΟΜΡΙΧΤΙΟΝ ΟΕΗΤΙΠΟΛΤΣ. 
Ιί 13 δΙ 30 \ιη4βηίοο4 ίΛβί ίΛβββ ηίηοΓ 4βί1ε1βηε1β3 βΛβΙΙ Λβ 
εοορΙβίβ4 Λγ ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΗ ΛβίοΓβ Ιββυβαεβ οί ίΛβ ΡΒ07Ι3Ι0ΝΑΙ. 
ΑΟΟΕΡΤΑΝΟΕ ΟΕΒΤΙΗΟΛΤΕ. Λυί 1η βηγ εβββ «ΪίΛΙη ίίιβ ρβΓίού 
■ ϊρβε1ί!β4 I τγ ΕΝΟΙΝΙΏ 1η ίίιβ ΜΕΟΗΑΝΙΟΑΙ! ΟΟΜΡΙΧΤΙΟΝ ΟΕΒΠΕΙΟΑΤΕ. 


ΕΙοβΙ Αοοβρίαηοβ ΟβΓίΙίϊοβίβ . 

48.6 Τ&· ΡΙ.νΑΙ ΑΟΟΣΡΤΑΝΟΕ ΟΕΕΤΓΠΟΑΤΕ *11Ι 1» 1ί3ΐιβ4 ίίχίΓί^ * ί!Γ { 

ηοηίί» αίίβΓ ίήβ Ιΐϊυβηοβ οί ίίιβ ΜΕΟΗΑΚΙΟαΙ ε ΟΚΡΐ£υ α| 
ΟΕΒΤΙΡΙΕΑΤΕ Ιηιί ηοί. ποΓβ ίΐιβη ί^βηίχ ίοιιτ (24) ·οηί)« ; Γ0# ^ 
ΐίϊηβηοβ οί ίί>β ΡΚ0νΐ5Ι0ΜΑ1 ΑΟΟΕΡΤΑΜΟΕ ΟΕΒΤΣΕΙΟΑΤΕ. 

Ιΐβ ΐ35ϋβ οί ίίιβ ΡΙϋΑΙ ΑΟΌΕΡΤΛΝΟΕ ΟΕΚΤΙΡΙΟΑΓΖ 1β ίη^βοίβΐ ί 0 ^ 
οοΓΡβοίίοη ΟΟ.νΤΒΑΟΤΟΗ οί βηχ ΟΕΡΕΟΤ ίοαη4 βίίβΓ ίίιβ Ι»βυ β 
ί6β ΡΚθνΐ310ΜΑΐ Α00ΤΡΤΑΝ€Ε (ΏΠΊΡΙΟΑΤΕ βοοοπίΐηί ίο ίίιβ 00, 1 ίΤΚΑΟΤ 


48.7 ΤΙιβ ΟΟΜΤΒΑΟΤ βίιβΠ ηοί ί>β οοη5ϊ4βΓ«4 λ% εοηρ1βίβ4 «ηίΐΐ ΡΠ^ 

ΑΟΟΕΡΤΑΝΌΕ ΟΕΚΤΙΓΙΟαΤΕ 9ΪιβΠ Λβνβ 1)ββη ιίρηβιΐ Ό/ ίώβ ΕϊίΡΙΟΥ'Εί ^ 
4β11νβΓβ4 ίο ίίιβ ΟΟΝΤΚΑΟΤΟΡ, βίαίΐηβ ίίιβ 4βίβ οη «Ιιΐοΐι ^ 
Ο0)/Τ51ΑΟΤΟΒ Ηβ3 οοβρ1βίβ4 Μβ οΜΙ^βίλοω οοηοβΓηΙηβ ίίιβ «χβαΛί.®, 
βη4 οοηρίβίΐοη αί ί&β νοΗΚ βη4 ίΠβ Γβββίΐνΐηβ οί βην ΠΕΡϊΟ^ 
ίίιβΓβΙη ίο ίίιβ ΕΝΟΙΝΕΕΒ'3 ίηΐΐ *βίί3ίβεί1οη. 


ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΗ·3 51/ΑΚΑΝΤΕΕ3 
5βτν1οβ3 Ουβτβηίββ* 

49.1 ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΗ {Μβτ&ηίββϊ ίΐιβί Ιιίι ιβΓνΙοβί 5ΐια11 I» Γβη4βτ*4 1η 

β οοοΓ4βηοβ βΐίΐι ίίιβ ΟΟΝΤΗΑΟΤ, βη4 Ιιβ 3ΐια11 ρβι-ίοπ* ,ίίιβ νοΚΚ 1η 
βίτίοί οοβρίίβηοβ »1ίίι ίίιβ Οβϊΐίη ρρον14β4 !τγ ίΛβ ΕΜΡ10Υ32 ΐη 
0Γ4βΡ ίο ρτον14β ίίιβ ΪΟΒΚ ιυΐίαΜβ 1η βΠ τββρβοίβ ίοΓ ίη* 
ρητροίβ 1ηίφ4β4 υη4βπ ίήβ 00ΝΤ3Α0Τ. 

Ιη ίίιβ βνβηί ίΐιβί ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΗ'5 βΐιονβ 3βΓν1οβ3 βηβτβηίβββ βτβ ηοί 
ββί ίοΓ Γββ5οη* βίίΓΐΙιοίβΙΐΓΐ ίο ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΗ, ίΐιβη ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΗ βΐιβίΐ 
ρΓον!4β ίΓββ οί εΐιατ^β οοΓΓβοίΙνβ ββΓνίοβ* βη4 ίίιβίΐ Ιιββτ βΐΐ 
ςο5ίβ Γορ ββίβΓίβΙ* βη4 Ρ1ΑΝΤ, ΤΓβηβροΓΐβίΙοη. Οοωίηιοίίοη, 
Οαοαϊ^ΐοηΐη^, βη4 βπγ οίΙιβΓ οο*ί αβοβββατν ίοΓ Βεκϋίΐοβίΐοη*, 
Γβρβίπ βη4/ορ ρβρίαοβαβηί οί ίΛβ ΝΟΚΧ ορ βηγ ρβτί ίΛβΓοοί. 
ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΗ 1 3 3βΓν1ςβ3 ^βτβιιίββί 3ΛβΙ1 Λβ ίη ίΟΓΟβ «ρ ίο ίΛβ (Ιβίι 
οί Ϊ3$υβ οί ίΛβ ΡΙΝΑΣ. ΑΟΟΕΡΤΑΝΟΣ ΟΕΒΤΙΡΙΟΑΙΈ. 


Ηβο&βπίοβΐ Οοαρίοίΐοη οί 5βοί1οη3 

48.3 ΙιτβοοοΓ4βηοβ νίίίι ίΛβ ρτοςβάυτβ 3βί οηί 1η 3υι>-<;ίβυ5β 40.1, ίΛβ 

ΕΚΡ10ΥΕΗ λλυ ΐ 5 5ΐιβ β ΜΕΟΗΑΝΙΟΑΙ. ΟΟΜΡΙΕΠΟ» ΟΕΒΤΙΡΙΟΑΤΕ 1η ρβχρβοί 
οί βη^ 3Ε0ΤΙ0Ν ίη Γβχρβοί οί *Λ1οΛ β ιβρβτβίβ ίΐββ ίοΓ οοβρίβίΐοη 
Λβ3 Λββη ββτββΛ. 

ΡτονίβίοηΛΐ Αεεβρίβηοβ Οβτίΐίΐοβίβ 

48 4 ΑίίβΓ ίΛβ ΜΕΟΠΑΝΙΟΑ1 00ΜΡ1ΕΤΙ0Ν, ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΗ 3Λβ1! ρΓοεββ4 βίίΛ 

ίΛβ ίο1ΐ/*ιηί βοί1νίί1β$: 

1. Οίη’ρίβίΐαηι οί ουίίΐβηΛΙηβ 1ίβ«*"οί ίΛβ ΛνΛί 1ί3ί βίΐβο^β4, 

ίο ίΛβ «ΕΟΗΑΝΙΟΑ1 ΟΟΜΡΛΕΤΙΟΝ ΟΕΒΤΙΡΙΟΑΤΕ. 

2. Οοπιηΐδίΐοηΐηί ·*0Γ)ί3 «: οΛβεΙί νβίνββ, ίβ3Λβϊ3 ΙηΛίηΐΒβηί 
ί ββί, Ιοσρ εΛβίΒ. οβ%α41ο ρΓα«οί1οη ίββί3 βί ίη 4βίβ11 
4β30ΡΐΛβ4 1η 5ΡΕΟΙΡΙΟΑΊΊΟΝ5. 

3. 5ηΛβιΐ35ΐοη οί ίΐηβΐ &χ Λυΐΐί 4τβνίηΗ3· 

4. 5^Λαί33ΐοη οί ΛβεΛαηίοβΙ οβία1οΗ3/αρ«Γβί1ηβ η&ηυβίι (1ί 
βηγ) · 

ΑίίβΓ εοηρίβίΐοη οί ίΛβ βΛονβ βείίνΐίΐββ, ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΗ »111 ίΐνβ 
ηοίίεβ ίο ίΛβ ΕΝΟΙΝΕΕΗ ίο ίΛβί βίίβεί βη4 ΕΝΟΙΝΕΕΗ νίίΛΐη 
ίοατίββη (14) ΟΑΥ$ ίΓοα ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΗ’* ηοίίεβ ¥111 ^υ4ίβ ίΛβί ίΛβ 
βΛονβ βοίΐνΐίΐββ Λβνβ Λββη ρΓορβρΙν βχβευίβ4 ογ «III βίνβ ηοίίεβ 
ίο ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΗ οί βη? 0ΕΓΕ0Τ5 ίο Λβ Γβωβ41β4 Λγ Λίη ΛβίοΓβ ίΛβ 
ΡΗΟνίΕΙΟΝΑΐ. ΑΟΟΕΡΤΑΝΟΕ ΟΕΗΤΙΡΙΟΑΤΕ Λβ 1δ3ηβ4. 

ΟΟΝΤΚΑΟΤΟΗ 3Λβ1Ι ρροοββ4 *1ίΛ ίΛβ ΓβΒβ4γ1ηβ οί βΠ 0ΕΡΕ0Τ3 βη4 ίί 
βεεβρίβ4 Λγ ΕΝΟΙΝΕΕΗ, ΟίΡΙΟΥΐΗ «111 ί33«β ίΛβ ΡΡΟνίδΙΟΝΑΙ. 
ΑΟΟΕΡΤΑΝΟΕ ΟΕΒΤΙΡΙΟΑ7Τ «ϊίΛΙη ί»ο (2) ΒβηίΛ3 Γγοβ ίΛβ ΕΝΟΙΝΕΕΗ 
^υ4ϊ';1ηβηί ίη ΝΗΙΤΙΝΟ ρτον14β4 ίΛβί ίΛβ ΓβςηΙρβΒβηίί οί ίΛβ 
Εεσηοηΐε Τβπββ βη4 Οοη 4 Ιί 1 οη* Λβνβ Λββη ίυ1Γ11!β4. 

ΡΓονίίΙοηβΙ Αεεβρίβηεβ οί 3βεί1 οπλ 

*Θ.5 Ιη βεεοπίβηεβ »1ίΛ ίΛβ ρΓοεβάυτβ 3βί οηί 1η 5υΛ-Ό1βο*β 48.4 

ΛβΓββΛον* ίΛο ΕΜΡΙΟΥΕΗ ββγ ΐ35\ιβ β , ΡΗΟνίδΙΟΝΑΙ. ΑΟΟΕΡΤΑΝΟΕ 
ΟΕΗΤΙΡΙΟΑΤΕ 1η Γβιρβεί οί βηγ 5Ε0ΤΙ0Ν οί ίΛβ ΝΟΗΚ ?ογ »Λ1εΛ β 
ΜΕ03ΑΝΚ/ϋ. οόΚΡΛΖΤΙΟΝ ΟΕΗΤΙΡΙΟΑΤΕ ΛβΓΛββη Ι33υβ4! 


ΚαίβτίβΐΒ βπ4 ΝοΓίοβακΛΙρ Ουατβηίββη 

49.2 ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΗ {ηβταηίββ* ίΛβί βΠ ΒβίβΓίβΙί βη4 ΡΛΑΝΤ 5υρρ11β4 Λγ 

Λία βΓβ Λτβη4 ηβ», 1η βίΓίεί βεεαρΰβηεβ #ϊίΛ ίΛβ βρβείίίεβίΐοηι 
Οί ίΛβ ΟΟΝΤΗΑΟΤ, ίτββ οί ΠΕΡΕ0Τ3 βη4 βΛ3ο1αίβ1γ βυΙίβΛΙβ ΓοΓ ίΛβ 
ΝΟΗΚ. ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΗ βίχο ^βτβπίβββ ίΛβί ίΛβ »οΓΐαββη*Λ1ρ οί 
εοηίίηιείάοη βη4 βΓβείΙοη οί ίΛβ ΝΟΗΧ 5Λα11 Λβ οί ίΛβ Λ1{Λβ3ί 
Ιβνβΐ βη4 βΛβοΙυίβΙγ $αίΐ3ίβείθΓγ βχ ρβΓ βεεαηρΙΙβΛΙαβ ίΛβ 500ΡΙ 
ΟΡ ΝΟΗΧ &η4 ϊη βεεθΓ4βηεβ «ΙίΛ ίΛβ 5ΡΕ0ΙΡΙ0ΑΠ0Ν5. 

ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΗ ίΛβΙΙ’ Λβ ΡββροηχΙΛΙβ ίο ΓβρβίΓ ορ ρβρίβεβ βί Λΐ3 ο« 
εοδί 4βίβεί1νβ βςυΐραβηί βτ.4 αβίβΓίβϋ βη4 ΡίΛΝΤ ογ 4βίβεί1νβ 
«0Γ)(Ββη3Λ1ρ, 3ηρρ11β4 Λγ ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΗ. 

3Λονι14 ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΗ ίβΐΐ ίο εβΓτγ οηί βηγ,Γβφΐίρβ4 ρβοβίΐβΐ «ογΛ 
«ΪίΛΙη β ΓβββσηβΛΙβ ρβρϊο4 οί ίΐββ 3βί ογ ΕΜΡίΟΥΕΒ, ίΛβη ΕΜΡΙΟΥΕΗ 
3Λβ11 Λβνβ ίΛβ Γΐ^Λί ίο 4ο ΪΛΪ3 Γβηβ41β1 «ογΗ βί ΟΟΝΤΗΑΟΤΟΪ'ί 
βχρβηββ βηιΐ χΊβΗ βη4 ΓβεονβΓ ίΛβ αοηβγ 50 $ρβηί ίΓοα βηγ αοοηηί 
οί 

ηοπβγ 4υβ ίο ΟΟΝΤΗΑΟΤΟΗ, ογ ββγ Οβάιιεί 1ί ίΓοπ ίΛβ ββοαηί οί ωχ 
■ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΗ'5 ΙβίίβΓί οί ΟαβΓβηίββ, β3 β 4βΛί 4ηβ Λγ ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΗ. 

ΟΟΝΤΗΑΟΤΟΗ’3 αβίβΓΐβΐ3, Ρ1ΑΝΤ βη4 νβΓΐθ9βη5Λ1ρ {ριβΓβτ.ίβββ χΛβΙΙ Λβ 
1η ΓοΓεβ ορ ίο ίΛβ Ιβδίιβ οί ίΛβ ΡΙΝΑ! ΑΟΟΕΡ^ΝΟΕ ΟΕΒΤΙΓΙΟΑΤΣ. 
ΟΟΝΤΗΑΟΤΟΗ’5 ηβίβΓίβΙβ. ΡΙ,ΑΝΤ βη4 ναΓΥηβίκΛΐρ βυβΓβηίβββ 4ο ποί 
• εονβΓ ηοΓββ! νββΓ βη4 ίββΡ βη4 Ιηεορτβεί ορβΓβίΙοη οί ίΛβ Ν05Χ 
οη4βΓ ΒοΓβ ϊβνβΓβ εοη41ί1οη5 ίΛβη, ίΛοίβ 5ρβε1ί1β4 1η ίΛβ 
ορβΓβίΐη* ΐη5ίηιείίοπ3. 

Ιί ρυτβυβηί ίο ίΛβ βΛονβ $υβΓβηΙββ, ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΗ ΓβρβίΓβ ΟΓ 
■ ΓβρΙαεββ βηγ βφΐΐροβηί, οβΐβΗβΙί, Ρ1ΑΝΤ ογ «οΓίωβηβΛΙρ ί>· 
ρτονΐ3ΐοιΐ3 οί ίΛΐ3 5\ιΛ-€1βνΐ8β 3Λβ11 ίΛβη βρρίγ ίο 3β14 ΓβρβίΓ^ 

1 ογ Γβρ1βεβ4 βςηΐρββηί. ΒβίβΓίβΙβ, ΡίΛΝΤ αΓ «οΓΗηβηβΛίρ ίοΓ 
Γβηαΐηΐηζ ίΐηβ οί ζ^βΓβηίββ Λαί ηοί 1β*3 ίΛβη β ρβΓΐο4 οί οδ* 
γββτ Γγοβ ίΛβ 4βίβ 3υεΛ ΓβρβΪΓϊ ογ ΓβρΙβεβΒβήίβ βίο.. βΓ * 
εοβρ1βίβ4. 
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Ιπ αίίϊίΐοα ίο ίΡβ χιχβΓωίββδ ρΓονίίβί ΡβΓββΡονβ Ιί ΐ* ίονβνβτ 
<ιηίβΓ3ίοοί. ΐΡβί 05ΧΤΒΛ0Τ0Κ ίυωωίββ* ίατ _ ϊίηιοίιιταί ίωβζβ οί 
ββοΡ ίΐνϋ βΐπχοίχίΓβ 5\ιρρΙ1βί βδ ρβΓί οί ΐ!ιβ ΧΟΚΧ Ρχ (ΓΟΓΓΒλΠΌΚ 
45 ρΓΟνίίβί Ρχ Ι«Α«ί. 

^^ΙολΙ Οοπρίβίϊοη ΟαΛτωίββδ 

λ9 2 ΟΟΝΤ3ΑΓΓΟΒ 2·Χ4Γωίββ3 ίο ωΡΐβνβ ΙΐΐΗΛΝΙζΛΐ. ϋΟΜΡΣΞΤΙΟΝ λί Ιώβ 

' ίΐββ δρβοίίΐβχί ίπ ώβ ΤΙΚΖ 50ΗΕΣΧΛ2. 

ΑΐίβΓβ^ί® 3 *· Αίίΐίΐοη* ωί Οβχδδίοιίδ 
ΧΑΚΙΑΤΙΟΝΕ 

50 1 ΤΡβ ΕΜϊΙ.νΕΕΚ δΡθΙΙ οηΚβ βηχ ΎΑΚΧΑΤΙΟΜ Οί ίΡβ ίοπη, ςταβίΐ^ ογ 

ςυωίΐίχ οί ίΡβ νΟΒΧ ογ ωχ ρβΓί ίΡβΓβοί ίΡ4ί Ββν, ί 3 Ρΐδ 
ορίηίσα. 1» ηβοββδωχ ωί ίοΓ ίΡηί ρυτροδβ, ογ Κ (ογ ωχ οίίχβΓ 
Γββδοη ίί 5 Ρ 4 ΙΙ, 1η Ρΐδ ορίηΐοη, Ρβ βρρΓορΓίβίβ, Ιιβ δΡβΠ Ιδδυβ 
ω ΙπδίΓυοίίοη *Ρ1οΡ δΡβΠ οαγγχ ίΡβ βρρΓονβΙ οί ίΡβ ΖΜΡ10ΥΧ3 ίο 
ΟΟΝΤΚΑΟτΟΚ ίο ίο ωί ίίιβ εΟΝΤΒΛΟΌΡ δΡβΙΙ ίο ωχ οί ίίιβ 
ίοΠονΙη^: 

β) ίηοΓββδβ ογ ίβοΓββββ ίΡβ ςυωίΐίχ οί.ωχ *ογΚ Ιηοίχχίβί 1η 
ίίιβ ΟΟΜΤΚΛςΤ. 

Ρ) ' οοιίί ωχ βχιοΡ νοΓΚ 

ο) οΡω&β ίίιβ οΡβΓβοίβΓ ογ ςυβΙΙίχ ογ ϊ^1ι»1 οί ωχ δυοΡ ναΓΚ. 
ό) οΡω^β ίίιβ Ιβνβίδ, Ιΐηβδ, · ροδίίΐοη ωί ίϊβοηιΐοη οί ωχ 
ρβπί οί ίίιβ νΟΚΧ, 

β) βχβοχιίβ βίίΐίΐοηβΐ *ογΚ οί ωχ Κίπί ηβοβ53βτχ ίοΓ ίΡβ 
οοβρίβίΐοη οί ίίιβ ΝΟΚΧ. 

ί) οΡω^β ωχ δρβοϊίΐβί δβφίβηοβ ογ ίΐβΐηί οί οαηδίηχοίίοη οί 
ωχ ρβτί οί ίΡβ *0ΚΧ. 

Νο 5οοίι νΑΒίΑΤΙΟΝ δΡβΙΙ 1η ωχ *βχ νΐίΐβίβ' ογ ΙηνηΙΐίΑίβ ίΡβ 
ΟΟΝ7ΚΑΟΤ, Ραί ίίιβ βίίβοί. 1ί ωχ, οί βΐΐ δίχοΡ ν'ΑΗίΛΤΙΟΝδ δΡβΠ Ρβ 
νβίχιβί 1η βοοοΓίωοβ βϊίΡ Οίβιΐδβ 52. Ρτονίίβί ίΡβί νΡβτβ ίίιβ 
Ιδδυβ οί ω ΙηδΐΓ-αοίΙαη ίο νβτγ ίίιβ ΥΟΚΧ ίδ ηβοβδδίίβίβί Ρχ δοοβ 
ίβίβυΐί οί ογ Τ>ΓςβοΡ οί (ΓΟΝΤΒΑςΤ ΐοχ ίίιβ ΟΟΝΓΚΛΟΤΟΚ ογ ίοΓ *Ρ1οΡ 
' Ηβ ΐ 3 > ■ 

ΓβδροηδίΡΙβ, ωχ βίίϊίΐοηβΐ οοδί βίίΓίΡχιΙβΡΙβ ίο δΐιοΐι ίβίιυΐί 
βΡβΙΙ Ρβ ΡοΓηβ Ρχ ίίιβ €ΟΝΤΚΛεΤΟΒ. 

ΕΝΟΙ.ΥΕΕΒ δΡ'βΙ 1 Ρβνβ ίίιβ Γΐ^Ρί βί ωχ ίίββ, ίο ®4*β ωχ νλΒίΛΤΙΟΝδ 
Ιη νΟΚΧ ωί νΑΒΙΛΤΙΟΝδ δΡβΠ 1η ηο *βχ βίίβοί ίίιβ Γίίίιίδ ογ 
οΜΙκβίΙοηδ οί ίίιβ ΡΑΒΤΙΣ3 ΙιβΓβίαι βχοβρί βϊ βχρΓβδδΙχ ρΓονϋβιΙ 
ΙιβΓβΙη. 

Τ1·β ΑΊ^ϋδίίίβηί Ιη οωβ οί νβτίβίίοαδ 

31.1.1. ΜβίβΓΪβΙο βηίΐ ΡΙ^Τ {ΙβΙινβΓχ 5θί)β<1ο1β<1 άβίβί ααά/οΓ 5οίβ(1\ι1β<1 
ΗΕ0ΗΑΚΙ0Α1· 00ΜΡΕΕΤΙ0Μ (Ιβίβ βίιβίΐ 1>β δυ^βοί ίο'βι1^«5ί3β□ί οηΐχ Ιο 
οβδβ δυοίι βιΐ^αδίββηί 1* βχρΓβδβΙχ άβίΐηβά Ια λ νΑΚίΑΤΙΟΜ 
αυίίχοΓΐδβ(1 ογ βρρΓονκΙ Ρχ ΕΝΟΙΚΕΕΚ. Ιί β νΑΚΙΑΤΊΟΝ Γβδυΐίδ χη β 
Γβνΐιΐοη ίο ίίιβ βίονβ (Ιβίβδ, α 11 Γβίβνωί ΟΟΚΤΚΑΟΤΟΒ’* ίοΓβοβδίδ. 
ρΐω* ωιΐ 3θίιβ<3ιι1βδ δίιβίΐ 1>β ^νι((4 βοοοηϋηβίν. 

31.1.2 Χίχβη' α νΑΒίΑΠΟΝ Ηβδ ββ«η Γβφχβ3ίβ<1 Ρχ ίίβ ΧΗ6ΙΝΕΕ2 ωιΐ 
ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΗ Γββίδ ίΐιβί δχιοΐί ΥΑΒΙΑΤΙΟΚ, ¥Ϊ11 οβιΐδβ άβίβχ. ογ ·ίιβη 
ΟΟΝΤΕΑΟΤΟΗ ίχβι ωχ εΐβίβ ίοΓ ίίββ βϋ^ιχδίηβηί ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΧ 
ρτοβρίΐχ ρΓβρωβ Ληά δοίχαΐί ίο ίίιβ ΕΜ7Ι.ΝΣΕΚ 4 ιΙβίΛΐίβί ΧΟΚΧ 
*ο5β<Ιυίβ δίχοβίη* ίίιβ ηβί βίίβοί οη ϋχβ οχχΓΓβηί ρΓ««11οίβ<1 
ΜβΐβΓίαΙδ ύβΙχνβΓχ ύβίβ* νιά/ΟΓ 3θί:β(1υ1β(1 ίΐΕΟΗΑΝΙΟΑί. ΟΟΗΡΙ^ΤΤΟΧ 
άβίβ οί ίί:β νΟΛΧ Γογ ωοσβρίίδίιΐηβ ίίιβ ρΓορόδβί νΑΧίΑΤΙΟ'ί ω<3 
δΐιβίΐ ρρχροιβ ωχ■ β<1^·4»ί3ΐβηί ΓβφΐΐΓβ<1 ριιτδυωί ίο 5«'θ 0>ΛΜ»β 
31.1.1 4θονβ. 

31.1.3 5 α ϊ4 ίοίχβίΐαΐβ δίχβΐΐ Ρβ δηΡηΐίίβίΙ ίοίξ’ί^βΓ -ί ί Λ ΟΟ.νΤΒΑΟΤΟΗ ’ ϊ 
βδίΐηβίβ οί ίΛβ βίίβοίδ οη ΓΟΝΤΡΑΟΤ Ρ&ΙΟΖ. ΑίίβΓ ίΡβ ΟΟΧΤλ^ΟΤΟ» 
βη<1 ίίιβ ΕΝΟίνΕΣΒ βίτββ ’ οΓρ ίΛβ ΓβββοηβΡΙβ πβί βίίβοί οη ΤΙίίΕ 
30ΗΣ0υΐΣ ωί ΟΟΚΤΒΑίΓΓ ΡΒΚΕ, χί ωχ. ίίιβ ΣΝΟΤΝΤΕΗ «111 ηοίίίχ ίΛβ 
Ε?ΐΡ1.0ΥΒ? βη4 ίίιβ ΣίΟΊΟΪΟ *χ1Ι ΙδδΊβ ω ΑρρΓορΓίβίβ νΑΒίΑΤΙΟΝ. 


ΟοηίτβοίοΓ'3 Κβφίβδί 

51.2 ■ ίΟίΓΓΚΑίΓΓΟΚ’5 Γβφχββί ίο ' Ε.ΊΡΙΟΥΕΚ ίο Γβοορχϊδβ ωιΐ ί33υβ''β 

νΑΒίΑΤΙΟΜ νίχϊοίχ οω βίίβοί ίίιβ 3οΡβίυ1β(1 «ΕΟΗΛ-νίΟΑΙ. 00Μ?ΙΓΓΙ0.Η 
(Ιβίβ αηά/ΟΓ ΟΟΙίΤΚΑΟΤ ΡΒΙΟΕ, δΚβΠ Ρβ ρΓβϊβηίβά Ρχ ΟΟίίΤΒΑσΓΟΒ, ηοί 
ΙβίβΓ ίΡω ί«βηίχ (20) 0ΑΥ3 Γγο» ίΡβ, (Ιβίβ οί ίΐχβ οοοχχτβηοβ 
ΟΓΐίΙηβϋηϊ ίίιβ ρΓβροδβιΙ οΡω^β οοίΐρίβίβ βΐίίχ (Ιβί&ΙΙβά ββίΐαβίβ 
οί ίΐηβ ω(1 οοδί ΙονοΙνβά. ΕΜΡΙΟΥΕΒ δΡβΙΙ Ιιβυβ ίίιβ νΑΒΙΑΤΙΟΜ 
νΐίίχιη ί»βηοχ (20) 0ΑΥ3 ίΓοπ ΟΟΝΤΒΑΟΤ'δ Γβςχχβδί 43 βΡονβ. 

νβΐυβίΐοη οί νατίαίΐυαι 

52.1 ΟΟίίΤΒΑΟΤ ΡΒΙΟΕ ιΡβίί Ρβ 3X1Ρ^β^ί ίο άά^χυίαβηΐδ' Ρχ ΜΡ1.0ΥΕΒ γογ 
βρρΓονβΡ νΑΒΙΑΤΙΟ.15 οηΐχ. Ιί ίΐιοή β ν.ΑΚΙΑΤΙΟΝ’ «111 αίίβοί ίΡβ 
οοδί οί «ΟΒΧ. ω 4<1.)ιχιίαβηί ίο ΟΟ.νΤΚ.\(ΓΓ ΡΒΙΟΕ. ροβίίίνβ ογ 
ηβίβίΐνβ, «ΡβΠ Ρβ ηβάβ. 

52.2 ΤΡβ βπιοχιηί οί ωχ β^αδίπβηί ίο ΟΟΝΤΚ.ΑΟΤ ΡΚΙΟΕ ίοΓ νΑΒίΑΤΙΟΚΕ 
ρνχτδυωί.ίο 3ιχΡ--01βιΐ3ε 50.1 ΡβΓββΡονβ *111 Ρβ βνβ1αβίβ<3 Ρν ίΡβ 
ΕίΟΙΜίά. ο'α ίΡβ Ρ&3Ϊ3 οί ω^ίδίχπβίβ ·?ΓβηΑΓ·<1 Ρν ^ΝΤΒΑΟΤρ^ 1η · 
βοοοηΐωοβ νίίΡ ίΡβ ρΓονΙβΙοη* δβί' ίΟΓίΡ ιη ίΡβ ΟΟΝΤΒΑΟΤ. 
ΥΑΒΙΑΤΙ0Ν5 ωβ δ^βοί'ίο Ε?ΐΡΙ.01ΈΒ’3 βρρΓονβΙ. 

52.3 1 Ιί 13 βχρΓβδδΙχ ββτββίΐ ίΡβί ωχ β^υδίπβηίδ ίο ΟΟΝΤΚΑΟΤ ΡΚΙΟΕ οη 

βοοουηί οί νΑΒΐΑΤΙ0Μ3 43 δίβίβά βΡονβ, 3Ρβ11 Ρβ ηβώβ βί ίΡβ Γβίβδ 
ωιΐ ρΓίοβ* δίχρχιΐβίβά 1η ίΡβ 00ΝΤΚΑ0Τ ΡΚΙΟΕ Ρτβ4)«1ονη αίί&οΡβΐ! 
ίο ίΡβ 00ΜΤΚΑ(ΓΤ ωϋ 1η οβββ 3υοΡ Γβΐβδ ω<1 ρΓίοββ · βΓβ ηοί 
βρρϋοαΡΙβ 'ίΡβη ίΡβ ^χΐδίηβηί δΡβΙΙ Ρβ ηβ<1β 1η βοοοΓίωοβ νΙίΡ 
ίώβ ϋηΐί Καίβδ 5βί οιχί 1η ίΡβ 00ΚΤΚΑ0Τ, βηΡ ίΡβ 00ΝΤΒΑ0Τ ΡΒΙΟΣ 
δΡβΙΙ Ιηοτβαββ ογ ΡβοΓββββ ιοοοηΐΐηίΐχ. 

Ιί ίΡβ 00ΝΤΚΑ0Τ ιΐοβδ ηοί οοηίβΐη ωχ Γβίβ3 ογ ρΓίοβδ βρρΙΙοβΡΙβ 
ίο ίΡβ νΑΚΙΑΤΙΟΝ, ίίιβ Γβίβϊ ωί ρΓίοβδ 1η ίΡβ ΟΟΝΤΒΑΟΤ χΡηΙΙ Ρβ 
«δβί βδ ίΡβ Ρ4315 ίοΓ νβΐιχβίΐοη 30 ίω ββ οβχ Ρβ ΓββιοηβΡΙβ. 
ίαϋΐηί ·ΡίοΡ,■ βίίβΓ ίχιβ οοηβχιΐίλίΐοη Ρχ ίΡβ ΕΛΌΙ-ΝΈεκ νΙίΡ ίΡβ 
ΕΜΡΕ0ΥΒ1 ωά ίΡβ'οΟΝΤΒΑσΓΟΗ, βχιΙίβΡΙβ Γβίβ* ογ ρτϊοβδ βΡβΠ Ρβ 
αζΓΒβά 'αροη Ρβί*ββη οΡβ ΕΝΟΙΝΕΕΚ βηί ίΡβ ΟΟΝΤΚΑΟΤΟΚ. Ιη ίΡβ βνβηί 
οί ίΐδβίτββιιβηί ίΡβ ΞΝΟΙΝΕΕΒ δΡβΙΙ ίΐχ δχιοΡ Γβίββ ΟΓ ρΓίοββ ω 
■ βΓβ 1η ίΡβ ορίηϊοη οί ίΡβ ΕΝΟΙΝΕΠΙ βρρτορΓίάίβ αηί δΡβΠ 'ηοίΐίχ 
ίΡβ 00)ίίΤΙ^£ΓΓ0Β βοοοΓΡίη*]^:, νΙίΡ β οορχ^ϊο ίΡβ Σ^ίΡΙΟΥΣΒ. 

52.Α δρβοΐίΐοβίΐχ. Ροί ηοί Ρχ χβχ οί Ιΐβίίβίΐοη, ηο β«1)υ3ί®βπί ίο 

00ΝΤΚΑ0Τ ΡΚΙΟΣ 3Ρ*11 Ρβ Βίββ ηηίβΓ ίΡβ ίοΐΐονίη* οίΓΟΧίηβίωοββ: 

α. εΟΝΤΚΑΟΤΟΒ Β4Χβ3 6ΓΤ0Γ5 αηά/ο γ οοΐ33χοηδ. χη ίββίκη ογ 
βηκΙηββΓίηβ ογ ββρνίοββ ογ ΒβίβΓΐΑΐ3' ογ οσηβίΓυοίΙοη ίο Ρβ 
ρτονιίβιΐ Ρχ ΟΟΝΤΗΑΟΤΟΚ ογ 1η ββίΐββίΐη* ίΡβ ωουηί οί 
ρβΓδοηηβΙ. ΡΙΑΝΤ ογ . Β4ίβΓΐ4ΐδ, βςΜίρ^ίηί ωί *υρρ11β3 
ηβοβ33ΑΓχ ίοΓ ίΡβ βχβουίίοη οί ίΡβ ΝΟΚΚ ωί/οΓ 04ττ1β3 οχχί 
•ΟΒΧ ηοί ϊη οοοοπίοηοο «ίίΡ ίΡβ 3ΡΕΟΙΓΙΟΑΤΙΟΝ5 ογ νΙίΡ ίΡβ 
βοαηί ωί ββηβΓβΠχ οοοβρίβί βηυΙπββΓίηι 4ηί οοηβίτυοίΐοη 
ρΓβΟί1θβ3· 

Ρ. ΟοΓΓβοίΙνβ *ογ!χ 1δ ρβΓίοπββί Ρχ ΟΟΝΤΒΑΟΤΌΒ οη οοοοχηχί οί 
0ΕΓΕΤΓ3 χη ίΡβ νΟΚΚ. 

ο. εΟΝΤΚΑΟΤΟΒ Ρο3 ρΓΟΟββίβί ίο βχβονχίβ β νΑΒίΑΤΙΟΝ νΐίΐχοϋί 
3X10Ρ νΑΚΙΑΤΙΟΝ Ρβ1η2 ί«1χ βχιίΡοΓίββί Ρχ' ίΡβ ΕίσίΛΥΖΒ. 

32.5 Ιη 033β εΟΝΤΗΑΟΤΟΚ ίάϊΐ3 ογ Γβίωβχ ίο βδβονιίβ ωχ ΥΑΚΙΑΤΙΟΝ· 

χχηίβΓ ίΡβ εΟΝΤΚΑΟΤ, ίΡβη ίΡβ ΕΜΡΡΟΥΣΒ' ΓβδβΓνΒ* ίίϊβ ΓΧ^Ρί ίο 
βχβοχιίβ ίΡβ οοΓΓββροηίΙηϊ *ογΚ 3 ιΐδΐηβ ρΐδ ονη ρβΓβοηηβΙ ωί 
βφΐΙραβη^/οΓ οίΡβΓ ΟοηίΓβοίο^. 
ν4ΤΪ4ί1οη3 ΕχοββίχΛϊ (ί^βηίχ) 20 ρβΓ. οβηί 

32.6 Ιη 043β ίΡβ νβΐυβ οί Οιβ ΥΑΚΙΑΤΙ0Ν5 βχςββί ροβίίΐνβΐχ ογ 

η’βϊοίΐνβΐχ ίΡβ 20Χ (ίνβηίχ ρβΓΟβηί) οί ίΡβ 1η1ίΐ4ΐ ε0.Ν"ΠΑ0Τ 
. ΡΚΙΟΕ , ίΡβη ί ογ ωχ οίΡβΓ νΑΚίΑΤΙΟΝδ· ΡΡβΓββίίβΓ βΙίΡβΓ 4 ηβ* 
ίβηίβΓ δΡοηΙί ίβΚβ ρΐβοβ ογ α Γβηβίοίΐβί ίοπ »1ίΡ ίΡβ ΟΟΝΤΚΑΓΓΟΒ. 
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Ίώβ (Ιβείχίοη 1* βί Ιώβ ιοίβ ΙΙχεΓβίΙοη οί ίώβ ΕΜΡΙΟΥΕΒ. 

Τώβ ΕΚΡΙΟΥΕΒ χώβΙΙ κοίΐίχ ίώβ ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΚ οΓ βηχ άβΐβπιΐηβΐΐοπ 
μ< 3« αικΙβΓ ίώΐχ 5υώ-0Ιβαχβ, νΐίώ α εορχ ίο ίώβ ΕΝ3ΙΝΈΕΒ. 

ΟοηίτβσίΟΓ'χ Εςνιΐραβπί, ΤββροΓβτχ ΝοΗνη αηνί 

ΚβίβΓΐβ1β;βχοΙαχ1νβ ϋββ Γογ ίώβ ΥαΓίχ 

33.1 Λ11 ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΒ ’ 3 ΕΟυΠΉΕΚΤ, ΤΕΗΡΟΒΛΒΥ Ν0ΚΧ5 βηό ββίβΓίαΙ* 

ρρον1<1β<3 ώχ ίώβ ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΒ'χώβΐΐ. *ώβα ώΓοη^ώΐ οη ίο Ιώβ 5ΙΊΞ, ώβ 
άββπβ<1 ίο ώβ βχείηβίνβΐχ 1πίβη<1β(1 Γογ Ιώβ βχβεηίΐοη οΓ ίώβ Ν0ΒΧ 
&πά ίώβ ΟΟΝΤΗΛν.1 υΚ χώβΙΙ ηοί Γβαονβ ίώβ ιααβ ογ βηχ ροτί ίώβΓβοί, 
βχοβρώ Γογ Ιώβ ρητροιβ οΓ βονίη* 1ώ Γγοο οηβ ροτί οΓ ίώβ 5ΠΈ Ιο 
βηοίώβΓ, , νΐίώονιΐ ίώβ εοηχβηί οΓ ίώβ ΕΝ0ΙΝΕΣ2. Ρτονίιΐβί ίώβί 
εοηχβηί χώβΙΙ ηοί ώβ ΓβςηΐΓβ<1 Γογ νβώΐείβχ βη*β8β<1 1η 
ίΓβηχροΓίΙηί βηχ χίβίί, Ιβώοατ. ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΒ' ι ΕφΙΡΜΕΝΤ, ΤΕΜΡΟΒΑΗΥ 
Ν0ΒΧ5, ΡΙ^ίίΤ Αγ ββίβΓίβΙχ ίο ΟΓ, Γγο* ίώβ 5ΠΤ. 

ΣηρΙοχβΓ ηοΐ ώΐαώΐβ Γογ Οαβαββ 

53.2 Τώβ ΕώΡΙΟΥΕΗ χώβΙΙ ηοί βί^βχ ίΐηβ ώβ Ιΐβώΐβ, βχεβρί αχ βτρΓβχχΙχ 
ρΓον1όβ<1 1η ίώβ ΟΟΝΤ8ΛΟΤ Γογ ίώβ Ιοχχ οΓ ογ 4*Μ£β Ιο βηχ οΓ Ιώβ 
χαίά ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΒ'χ ΕΟυίΡΜΕΝΤ, ΤΈΜΡΟΗΑΚΥ Ν0ΒΧ5 αικί &11 ββίβΓίβΙχ , 
αηά ΡΙΛΝΤ 6β11νβΓβ<1 ίο ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΒ ώχ Ιώβ ΕΜΡΙΟΥΕΒ, ηηΐβχχ βα1<1 ■ 
Ιοχχ ογ (Ιααακβ 1* εβηχβά ώχ ΕΜΡΙΟΤΕΕ. 

Οηβίοοχ Οΐβαταηοβ 

53.3 ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΒ χώβΙΙ ώβ χοΐβΐχ Γβχροηχίώΐβ 1η οώίαΐηΐη* εΐββτβηεβ 
ίώτουίώ Ιώβ Οηχίοηχ οΓ ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΒ’χ ΕΟυίΡΜΕΜΤ, οαίβΓίβΙχ, ΡΙΑΝΤ 
βη<1 οίώβΓ ίώΐοβχ ΓβφΐΐΓβά Γογ ίώβ ΝΟΒΧ. Α11 εοχίχ, Γββχ βηί 
άυίΐβχ Γβίβναηί ίο ίώΐχ 3αώ-01βηχβ χώαΐΐ ώβ ώοπνβ ώχ Ιώβ 
ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΒ. 

ΟοηνϋίΙοΐΜ αΓ Ηΐτβ οΓ ΟοπίτηεΐοΓ'χ Εςηΐρββπί 

53. Α Ιη οπΙβΓ ίο χβεητβ, 1η ίώβ βνβηί οί ίβπαΐηβίΐοη ηπίβΓ Οΐβοχβ 58, 

ίώβ εοηίΐηηβνΐ ανβΐΐαώΐΐΐίχ οί ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΚ ’ 5 ΕΟϋΙΡίίΞΝΤ Γογ ρητροιβχ 
οΓ βχβεαίΐηκ ίώβ ΝΟΒΧ, ίώβ ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΒ χώβΙΙ ηοί ώβ β11ο·β<1 ίο 
ώΓΐπβ οη ίο ίώβ 5ΙΤΣ αηγ ώΐΓβ<1 "ΟοηίΓβεΐοΓ'χ Εφίΐραβηΐ* αηΐβχχ 
ίώβΓβ 1χ αη βρ-ββπβηί Γογ ώΐτβ ίώβΓβοί, *ώ1οώ οοηίβΐηχ β 
• ρΓονίβΙοη ’ ίώαϊ ίώβ ΞίΡΙΛΥΕΚ «111 ώανβ ίώβ τΐίώϊ οροη 
ηοίΐίΐοβίΐοη 1η νΒΙΠίΐα ίο ίώβ οβηβΓ, ίο ββρίογ ίώβ ώΐΓβιΙ 
βςυΐραβηί υτκΙβΓ ίώβ χαηβ ίβΓβχ αηώ οοηϋίΐαηχ αηίΐΐ ,ίώβ 
€α«ρ!βί1οη οί ίώβ 5Λ35Χ αηιΐ ίώβ Γβββάγΐηϊ οί αηγ ^ίΓΣ^73 ίώβΓβΙη. 
αηά' ίώαί ίώβ ΞΜΡΙΟΥΕΒ ϊώαΐΐ ώβ βηί1ΐ1β<1/ίο ρβπιΐί ίώβ αχβ ίώβΓβοί 
ώχ αηχ οΙώβρ^οοπίΓοοΐοΓ βαρ1ο>*β<1^9χ ώ1^»|ΓοΓ ίώβ 
ρατροχβ οί βχβουίΐηβ αηί οοπρίβίΐηϊ ίώβ ΊίΟΕΣ 4η<1 Γβοβίχΐηί αηχ 
ϋΕΓΕΓΓ3 ίώβΓβίπ. Λ11 *ολχ ρβίιΐ ώχ ίώβ ΕώΡΙΟΥΏ αηά βΐΐ οοχίχ 
ΙηοιίΓΓβίΙ ώχ ώΐη αινΙβΓ οηχ^ηοώ ΟΓταηίβηβηί χώαΐΐ ώβ άββηβί, Γογ 
ίώβ ρΜτροχβ οί Οΐβαββ 58, ίο ώβ ρατί οί ίώβ εοχί οί βχβουίΐηί βηί 
οοηρίβίΐοβ ίώβ νίΟΒΚ αη«1 ,ίώβ ΓβΒΒ<1χ1η? οί αηχ ΒΕΓΒΓΓ5 ίώβΓβΙη. 

Τώβ ΟΟ.ΊΤΒΑΟΤΟΒ χώαΐΐ, ·ώβΓβ βηίβΓίηβ Ιηίο αηχ χαώοοηίΓαοί ίοΓ ίώβ 
βχβοαίΐοη οί αηχ ραΓί οί ίώβ. ΚΟΚΧ, ΙηοοΓραΓβίβ 1η χηοώ 
ιηώοοηίΓβεί (ώχ ΓβίβΓβηοβ ογ οίώβητίχβ) ίώβ ρΓονΙχΙοηχ οί ίώΐχ 
ΟΙααχβ 1η Γβίβίΐοη ίο (ΓΟ>ΙΤΚΑ(ΓΓΟΒ'χ ΕΟΙΠΚΜΕΝΤ, ΊΈΜΡΟΚΑΒΥ ΚΟΚΚ5 ογ 
υβίβΓίαΙχ ώτου^ώί αη ίο ίώβ 3ΙΤΕ ώχ ίώβ χαώεοηίτβοίαΓ. 

5ηχρβηβ1οο οί ΚοΗε 

5*.1 ΓυτίώβΓ ίο ίώβ ΕΚΡώΟΥΣΒ’χ τΐ^ώί ίο χίορ νΟΚΚ ογ αηχ ρβΓί οί ΚΟΒΧ 

ρητχηαηί ίο 3υώ-€1βυββ 56.2 ώβΓβοί, ΕΜΡ10ΥΣΒ βαχ, βί αηχ ίΐββ, 
χαχρβηιΐ αηχ ρ*Γί οί ΧΟΚΚ ογ βΐΐ Γβββΐηΐη* νΟΒΧ Γογ βηχ Γββχοη 
•ώβίχοβνβΓ ώχ βίνΐηϊ ίΐίίββη (13) 0ΑΥ5 αιΐναηοβ ηοίΐοβ ίο ίώβ 
ΟΟΝΤΒΛΟΤΟΒ χρβοΐίχΐη^ ίώβ ρβΓί οί νΟΗΚ ίο ώβ χαχρβη^βιΐ αηιΐ ίώβ 
βίίβοίΐνβ <1αίβ οΓ χνιχρβηχίοα. ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΚ χώβΙΙ εβαχβ βΐΐ «ογ^ οη 
χβία χ«χρ«ηί1β<1 ραΓί οί ΚΟΚΚ οη ίώβ ,βίίβςίΐνβ <1βίβ οί χνιχρβηχίοη. 
εΟΗΤΚΑΓΓΟΒ χώαΐΐ εοηίΐηηβ ίο βχβεηίβ ίώβ υηχυχρβηΰβιΐ ρβΓί οί 
νθ£Χ. 5\ιχρβηχ1οη χώβΙΙ ηοί Ιΐβΐί ογ «βίνβ ίώβ ΟΟΜΤΒΑΓΤΟΒ’χ 
Γβχροηχίώΐΐΐίΐβχ ρυπμβηί ίο ΟβΜΤΒΑΟΤ. 


3^.2 Ιί βηχ ρβι-ί οί νΟΣΧ 1χ χο χαχρβη(1β<1, ίώβ ΕΜΡΙΟΥΟ «111 ϊχχυβ β 

ΥΑΒ1ΑΤ10Ν ηβώΐηβ αηχ ΓβφΐΐΓβΙ α^οχίηβηίχ ίο χεώβάυίβά ηβίβΓΐ Α ι 3 
ΡΙΑΝΤ, άβΙΙνβΓγ Ιβίβ* βηά/Λ» χεώβώ\ι!β<1 .ΊΕϋΗΑΝΙΟΑΙ. 00ίΐΡΙ_ΖΤΙΟΜ <ΐ β ^ ; 
βη<1/0Γ ΟΟΝΠΙΑΟΤ ΡΚΙΟ:. ΟΟΝΤΒΑΓΓ ΡΗΙΟΕ χώβΙΙ ώβ αιΐ^υβίβίΐ' οηΐχ Γ 0Ρ 
ίώβ αάάΐίΐοηαΐ οοχίχ ίο ίώβ ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΒ Γβχηΐίΐηβ «ΙΐΓβείΙχ ί Γοβ 
χαίιΐ ΧΜχρβηχΙοη αχ ίοΐΐονχ: 

3Α.2.1 αονηίΑΟΤΟΚ'χ 5ΪΤΕ οίίΐεβ βηρίοχββχ, αη<1 ίΐβΐΐ ββρίοχββχ, «ΙΐΓβείΙχ 
Γβίαίβά «Ιίώ ίώβ χυχρβηύβιΐ ρβΓί οί ίώβ νΟΒΚ,. ρΓονΙάβά ίώβχ *βη 
«ΟΓ^Ιη^ βί ίώβ 3ΙΤΕ ίώβ Ιαχ ώβίοΓβ ίώβ βίίβοίΐνβ ' άαίβ οί 
χοχρβηχίοη αηΐ ίώβΐτ ηαηβχ αρρβατ οη ίώβ ώα& Βοοώ οί ίώβ 3ΙΤΕ. 

54.2.2 Οοχίχ αηά αχρβηχβχ, 1ί βηχ, οί νβηώοΓΧ οη χ\ιχρβη(1β<1 ΜίβΓίαΙ, 
Ρ1ΑΛΤ αη«1 βςυίρηβηί, ρτονίιΐβ^ ίώβί ίώβ Γβίβνβηί ΟΓάβΓχ ώανβ ώββη 
βρρτονβιΐ ώχ ίώβ ΕΜΡώΟΥΕΚ, αηΐ ΟΟΗΤΒΑΟΤΟΒ’ χ ΕΟΙΠΡΜΕΝΤ ρΓβχβηί βί 
ίώβ 3ΙΤΕ ίώβ <3αχ ώβίοΓβ χηχρβηχίοη. 

34.2.3 Αηχ οίώβΓ βϊρβηχβχ Ιηεηττβίΐ ώχ ΟΟ.νΤΚΑΟΤΟΒ οη αεεονιηί οί αη! 
ίΐΓβείΙχ Γβίβίβί ίο ίώβ χαχρβηχίοη 1η εβχβ 1ί Ιαχίχ ευηοΐβίΐνβΐχ 
Γογ ΒΟΓβ ίώαη ίώΐΓίχ (30) 0ΑΥ5 βηά Γογ ίώβ βχεβχχ 0ΑΥ3 οηΐχ. 

34.3 ΕΚΡ10ΥΣΒ ηβχ Γβφίβιί’ 00ΝΤΒΑ0Τ0Β ίο βαρίοχ άατίηί ίώβ χνιχρβηχίοα 
ρβΓίοιΙ ίώβ αώονβ ρβποηηβΐ βη8 βφΐΐροβαί αίίβοίβ<1 ώχ ίώβ 
χηχρβηχίοη, 1η ίώβ αηχαχρβαΐβνΐ ρβτί οί ίώβ ΥΟΒΧ. ϊί 11 ΐχ 
ροχχΐώΐβ, ίώβ ΕΜΡΙ.0γΐ5\ώβαΓΐηί ίώβ ίΓβηχροΓίαίΙοη εοχίχ ίώβΓβίοΓ^ 
Ιί βηχ, 

34.3.1 Ιη εβχβ Ιί 1χ Ιαροχχΐώΐβ ίο βηρίοχ ρβΓΧοηηβ! αηώ βφΐΐραβηί 
Γβίβίβΐ ίο ίώβ χυχρβηάβά ^τί οί ίώβ ΜΟΚΚ 1η αηχ ηηχηχρβη<1β<ί ρβτί 
οί ίώβ ΥΟΒΚ, ίώβ ΕΜΡ10ΥΕΗ ώβχ ίώβ ·Γΐ*ώί ίο βχΐν ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΚ ίο 
(Ιβηοώΐΐΐχβ χυεώ ρβΓΧοηηβΙ αηά βςηίρββηί 'βηΐ ώβ χώβΠ ραχ ίώβ 
βχρβηχβχ εοηηβείβά νΐίώ ίώβ Ιβηοώΐΐίχβίΐοη οί ίώβ χβΐά ρβΓχοηηβΙ 
αηΐ βςηΐραβηί. 

34.4. Τώβ Ο0ΝΤΗΑΟΤΟ2 χώβΙΙ ρΓονίάβ αΐΐ βηώΐί αεεβχχ Γβφΐΐτβνΐ ώχ ίώβ 

ΕΜΡΙΟΥΕΚ ία νβΓίίχ ίώβ αίοΓβχβΙά εοχίχ ώχ αηάΙίοΓΧ οί ίώβ 
Ιηχίΐίνιίβ οί Οώατ^βΓβά Αοεοηηίαηίχ οί δΓββεβ. 

3ηοώ αιιΐΐίΐακ χώβΙΙ ώβ βί ΕΜΡΙΟΥΖΒ'χ αεεονιηί. Ιί 1χ χβΐί βνίάβηί, 
ίώαί ηο ατ3)α5ϊββηί ίο ΟΟΝΤΒΛΟΤ 7ΒΙ0Σ χώβΙΙ ώβ ; β11ο«βά, Ιί ίώβ 
χηχρβηχίοη 1χ 8ηβ ίο β ΓΟΒΟΕ ΛΑ^ΤΣ. εβηχβ ογ ίο β Γββχοη 
βίίτΐώηίβώΐβ ίο ΟΟίΓΠΙΑΟΤΟΒ. 

34.3 ΕΜΡΙΛΥΕΗ χώβΙΙ ηοί ώβ ώβΐύ Ιΐβώΐβ ίο ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΚ ίοΓ βηχ οίώβΓ 

ΙβΜΚββ ογ Ιοχχ οί βηίΐείρβίβϋ ρτοίΐίχ οη αεεοηηί ,οί χηχρβηχίοη 
οί αηχ ροτί οί νΟΒΧ ογ αΐ1 Γβηαΐηΐηκ νΟΒΧ. 

34.6 ΕΜΡΙΟΥΣΒ ηβχ βί αηχ ίΐηα βηίώοΓίζβ Γβχηιχρίΐοη οΓ βΐΐ ογ αηχ ρβτί 

οί ίώβ χαχρβη6β<1 νΟΒΧ ώχ βίνΐηβ Πίίββη (13) 0ΑΥ3 ηοίΐεβ ίο ίώβ 
ΟΟΝΤΚΑΟΤΟΒ χρβείίχΐηβ ίώβ ροτί οί ΥΟΒΚ ίο ώβ Γβχιηβά αη3 ίώβ 
βίίβείΐνβ ύβίβ οί χηχρβηχίοη ·1ίώ(ίΓανβ1. Βνιχρβηάβά ρβτί οί 
χώαΐΐ ώβ ρΓοβρίΙχ Γβ^ΟηβνΙ ώχ ίώβ ΟΡΓΤΒΛΟΤΟΒ αίίβΓ Γβεβϊρί οί χνιεώ 
ααίΐεβ. 

ΤβΓβϊηβίΙοη οΓ ΝογΚ 

53.1 ΡητίώβΓ ίο ΕΜΡΙΟΥΕΒΊ ΓΓΪώί ίο Γβηονβ ογ (ΙβεΙβΓβ ΟΟΝΤΒ.ΑΟΤΟΒ 
ίοΓίβΙίβύ Γγο· ΝΟΒΧ, ογ αηχ ρβτί οί ΥίΟΚΧ, ρητχυαηί ίο 3νιώ-01αηχβ 

36.2 ώβΓβοί ίώβ ΕΜΡΙΟΥΕΒ παχ βί βηχ ίΐηβ ίβπηΐηβίβ αηχ ρβΓί οί 
ΝΟΚΚ ογ βΐΐ ΓβΒβίηίηί ΝΟΚΧ Γογ αηχ Γββχοη νώαίχοβνβΓ ώχ ίΐνΐηί 
Πίίββη (13) 0ΑΥ3 ανίναηεβ ηοίΐεβ ίο ίώβ ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΚ χρβείίχΐηί ώώβ 
ρβτί ίο ώβ ίβπαΐηβίβί αηνί ίώβ βίίβοίΐνβ 6αίβ οί ίβπχΐηβίΐοη. 
ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΒ χώβΙΙ εββχβ βΐΐ ΝΟΒΧ, ογ' χβΐί ρβΓί οί ΝΟΒΧ. οη ίώβ 
βίίβοίΐνβ 6βίβ οί ίβπιΐηβίΐοη. ΟΟΝΠΙΑΟΤΟΒ χώβΙΙ εοηίΐαηβ ίο 
βχβεηίβ ίώβ Γββαΐηίηϊ ηηίβΓηΐηβίβώ ρβ« οί ΝΟΒΧ. 

33.2 ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΒ βαχ βίνβ ηοίίεβ ίο ίώβ ΕΜΡΙ,ΟΥΕΒ οί ώΐχ ΙηίβηίΙοη ί»’ 
ίβηβΐηαίβ ίώβ ρβΓί οί ΝΟΒΧ χηχρβηώβίΐ ρητχηβηί ίο Οίβηχβ 34, 
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ρΓονΙάβύ ίΗτββ (3) ηαηί&χ ίχανβ β1αρχβ4 ίΐηοβ ίίιβ βίίβοίΐνβ <1αίβ 
οί 5 λ1<3 χυιρβηχίοη από ΞΜΡ1.0ΥΣΡ βαχ ηοί £ΐνβη ηοίίοβ Ιο ίίιβ 
(ΓΟΝΤΡΑΟΟΡ νΐ,ίΐιΐη 5β1<1 ρ«Γΐο<1 Ιο ΓβχυΛβ «ΗΒ, ΕΟΗΤΒΑΠΌΡ ϊ&βΐΐ 
ίίιβη ίιβνβ ίίιβ Γΐ£ΐιί ίο ίβπηίηαίβ 3βίά χυχρβηάβί ροτί οί νΟΡΧ, Ιί 
Πίίββη (13) 0ΑΪ5 β1αριβ<1 αίίβΓ ίίιβ ΕΜΡΙΟΥΕΡ'χ Γβοβίρί οί 5α14 
ηοίίοβ, νίίίιαυί ΣΜΡ10ΥΖΡ χίνίαί ηοίίοβ ίο ίίιβ ΟΟΝΤΡΛϋΤΟΡ ίο 
Γβϊωηβ 5β1<1 ϊυίρβηΰβίΐ ροτί οί νΟΡΧ ?υτ5υαηί ίο δυίχ-ΟΙαυχβ 34.6 
ΙιβΓβοί. 

^ 3 Ιί «η/ ροτί οί νΟΚΧ 13 *ο ίβηιΐηβίβύ, ίίιβ ΕΜΚΑΥΣ2 *111 Ιιχυβ ο 

νΑΚΙΑΤΙΟΝ ηαΧχΓ-ί *η/ Γβσυίτβιΐ α^χιχίηβηί ίο *ο!ιβ<!υΐ6<1 ίβΙΙνβΓ/ 
<1αίβχ βη<1/ορ 3οίκκίυ 1 *άάζούύΙΖΖΜ ΟΟΚΡΙϊΤΙΟίΙ ίαί? αειΙ/οΓ ΟΟΠΊΑΟΤ 
ΡΡΚΕ. 

ΟΟίίΤΡΑΟΤ ΡΗΚΕ χΐιαίΐ Ιιβ Γϊώυοβύ ί/ ί&β αοιουηί 0θΓΓ63ροη<1ΐηί ίο 
ίΗβ ίβπβΐηβίβίΐ ρβΓί οί νΟΡΧ, 1β*χ ίίιβ ΟΟΝΤΡΛΠΌΗ’ί αοίυαί οοχίχ 
ίοΓ «τογΡχ βχββυίβί' ίΓο·-<ββ όαίβ ίίιβ ηοίΐίΐοαίΐοη ίιαχ ίββη 
ίοΙΙνβΓβά ίοΓ· ίίιβ ΡΑΗΤΤ Γβςυβ*ί1ηϊ ίΐιβ ίβπιίηαίΐοη ίο ίίιβ οίίιβΓ 
ΡΑ2ΤΥ αη<1 υρ ίο ίίιβ ιΐαίβ οί ίβΓβΙηαίΙοη, ρΓονΙύβί ίίιαί χυοίι.βΟΓίςχ 
Ιιανβ 1*βη ρτβνίουχ!/ αρρΓονβύ ίι/ ΣΜΡΙΟΥΕΒ. 

33.3.1. ΤΥιβ α&ονβ αύ^υχίαβηί οί ΟΟΝΤΗΑίΓΓ ΡΡΙΟΕ χίιαίΐ αίχο ίαΡβ Ιηίο 
αοοουηί: 

β. Τι® οοχί οί ββίβΓίαΙχ, ΡΙΛ.ΝΤ ογ £ΟοΛχ ΓβαχαπαΜ/ οπίβΓβύ 
ίοΓ ίίιβ ΥΟΚΧ «Μ ο η Ιιανβ ίβ·η 6β11νβΓβ<1 ίο ίίιβ ΟΟΝΤΚΑΟΤΟΒ ογ 
οί νίιΐοίι ίίιβ (ΓΟΝΤΒΛΠΌΡ 1χ ΙββαΙΙ/ ΙΙβΜβ ίο αοοβρί 
όβΙΙνβΓ/, χυοίΐ ηαίβτία1χ ι Ρ1Λ.ΥΓ ογ {οοάχ Ιίβοοβίηί ίΛβ 

ρτορβΓί/ οί ίίιβ Ε1ΡΙ0ΥΕΒ υροη χυοίι ρα/ηβηίχ ίβΐηβ ββιΐβ Υν 
Μβ, 400 ρτον14β<1 ίίιαί ΟΟΝΤΗΛΟΤΟΡ χίιαίΐ ρΓβχβηί βνίάβηοβ 1η 
νΒΙΤΙΝΟ ίο ίίιβ χαίΐχίαοίΐοη οί ίίιβ ΕΜΡ10ΥΕΡ. 

1>, Ήίβ οο*ί αχ μ/ ϋβ ΓβαχοηαΜβ, οί ΓΒβοναΙ οί ΟΟίΓΓΒΑίΤΟί' χ 
ΕΟίπΡΚΣΚΤ 401, ίί Γβ<ριίΓΒ<1 Ιν ίώβ ΟΟΪίΓΧΑΠΌΒ, Γβί^τη 
ΐΙιβΓβοί ίο ίίιβ ΟΟΝΤΒΑίΓΓΟΒ’χ »α1η ρΐαηί /βτί 1η Ιιΐχ οο^ηίτ/ 
οί ΓΒβΙχίΓβίΙοη (ογ ίο οί&βΓ (Ιβχίΐηαίΐοη οί ηο ίτβαίβΓ 
οοχί) ίοΐαη* Ιηίο αοοουηί ρα/ρβηίχ ηα<1β ογ ία 1» οαιΐβ Ϊογ 
ΜΟΧΧ βχβίηίΒί. 

ο. "Πιβ οοχί 43 04/ 1» ΓΒΟχοοαίΙβ, οί ΓβραίΓίοίΙαη οί οί* ϋιε 
ΟΟΝΤΧΑΟΤΟΗ *3 χίαίί ϊηά «ΌΓίςβαη βορ1ο/β4 οη ογ 1η οοηηβοίΐοη 
»ϊίη ίΐιβ ϊΟΧΚ οί ίΐιβ ίΐηβ οί 3\ιοη ίβΓΒίηαίΙοπ, ίαΧΙηί Ιηίο 
αοοουηί ρα/ηιηίχ χβιΐβ ογ ίο ίβ Μ<1β ίοΓ ¥ΟΚΚ βχβουί«(1. 

ά. Λ11 οίίιβΓ βχρβηχβι ίοΓ «ΙββοΜΙΙχαίίοη' οί ίΐιβ ΟΟΚΤΡΑΠΟΗ, 
άυΐ/ ρΓονβη 5/ ϊίιβ ΟΟΝΤΚαΟΤΟΒ . 

33.3.2 ΡυτίώβΓ ία ίΐιβ α6ονβ. 1ί αη/ ρατί οί ίίβ νΟΡΧ 1χ χο ίβΓβΙηαίβιΙ, 
ίώβ ΡθΓίοΓβαηοβ Βοηιΐ $1ια11 13« Γβ«1υοβ£ΐ αοοοπίΐηβΐ/. 

33.3.3 ΟΟνΤΒΛΠΌΡ χΐιαίΐ ρΓον1<1β «11 οικΙΙΙ βοοβχχ ΓβφΐΐΓβιΙ &/ ίΛβ 
ΕΧΡ1.0ΥΕ» ίο νβΓίί/ ίΐιο αί0Γβ3β1<1 οοχίχ &/ αυιΙΙίΟΓΧ οί ίΛβ 
Ιηχίϊίυίβ οί (Πιαχ-ίβΓβί Αοοουηίαηίχ οί ΟΓββοβ. 3υοί» αυάΐίΐη^ οοχίχ. 
χΙμΙΙ 1» οί ίώβ αοοουηί οί ίΐιβ ΡΛΗ7Υ Γβςυβχίΐηβ ίώβ ίβηΐηαίΐοη. 

Μ .4 Ιί ίΛβ 00ΝΤ3ΑΓΓ0Ρ ογ ίίιβ ΕίΡΙΟΥΕΡ χο ίΒΠΒΪηαίββ οη/ ραΓί οί νΟΗΧ. 

ίΗβη <»ίί1ι Γβίρβοί ίο χο1<1 ρατί οί 4ΌΡΣ ί£* 00ΝΤΡ.10Τ0Ρ ίΗοΙΙ 
βχβουίβ 4Λ<1 (ΙβϋνβΓ ίο ίίιβ ΕΜΡ1·0ΥΣΗ αΐΐ Λοουαιβηίχ ΓβςυΐΓβ»! ί/ ίίι« 
ΕΦΙΛΥΣΡ αη<1 ϊαΡβ &11 χίβρχ ηβοδίχατ/ ίο ίυΐΐ/ νβ3ί ίο ίΛβ 
ΕΗΡίαΥΕΒ ί±· ΓίίΙχίχ αηιΐ ίβηβίΐίδ οί ίΐίβ ΟΟΚΤΡαΟΤΟΡ υηύβΓ οη/ 
βχΐιίΐηκ 4ίΓββηΒΐ\05 *ΙίΛ ίΜπί ρατί^**· 

3 3.3 Ρο Γ ίϊ, β ρβ Γ 4 οί ΝΟΡΚ 30 ίβΓοΐηαίβΛ. ίΐιο αρρΙ1οαΙ)1β ρΓονΙχιοηχ οί 
(ΓΟΝΎΡΑΟΤ.χίιαΙΙ οοηίίηυβ 1η ίυΐΐ ίοΓοβ αηιΐ βίίβοί αχ ίο β11 *ΟΡΚ 
ρβΓίορηβίΙ ρρίορ ίο ΙΗο βίί^οίΐνβ «Ιαίβ οί ίβΓαΙηαίΙοη. 

Ρογ ίηβ ΓββαΙηΙηί «ΟΡΧ, 0ΟΝΤΡ.40Τ 3ίΐ4ΐ'ι Γββοΐη 1η ίυΐΐ ίοΓοβ αβά 


33.6 Εχοβρί αχ ρτον!6Β<1 α^ονβ 1η ίίιβ βνβηί οί ίβηηίηαίΐοη ΙιβΓβυηύβΓ, 
ίώβ ΟΟ.νΤΡΑΟΤΟΡ αηύ ίϊιο ΕΜΡΙ.ΟΥΣΒ 5ΐια11 βαοή 1>β Γείβαχαιΐ αηώ 
ι!ΐ3θΗαΓ2*<1 ίΓοα αη/ οΐαϊαχ I ιγ οηβ 48®!°*^ ί&· οίίιβΓ 1η οοηηβοίίοη 
»1ί1» ίήβ ίβπηίηαίβ»! ραΓί οί νΟΡΧ. 

ΕΜΡΕΟΥΕΡ αηιΐ ΟΟΝΤΡΛΟΓΟΡ χΐιαίΐ ηοί ίβ-ΙιβΜ ϋαίΐβ α^αίηχί βαοίι 
οίίιβΓ Γογ άααακβχ ογ Ιοχχ οί αηίΐοΐραίαιΐ ρΓοίΙίχ οη αοοουηί οί 
χυοίι ίβπ&ΐηαίΐοη. 

33.7 Ιί 1χ $ β 1 ί βνΐιίβηί ίίιοί ίϋβ ρτονίιΐοηχ οί ίίιβ ρΓβιβηί ΟΙαυχβ 33 
ατβ ηοί αρρΙΙοοΒΙβ χη οαχβ οί ΓίβονίΙ ογ ίοΓίβΙίυτβ οί (Γ01ΓΓ3ΑΕΤΟΒ 
αχ ρβΓ είαυχΒΧ 37 αηι] 38 ΙχβΓβοί. 

Οβίΐοίβηί νοΓΡ-Γβαονα! οί οοηίταοίοΓ-οοηίταοίΟΓ ίοΓίβΙίυΓβ 

36.1 Ιί, άϋτίηβ βχβουίΐοη οί ΚΟΗΧ, ΕνΟΙΧΣΕΡ .ίυώζβχ ί»»ί αη/ ραττ οί 
νΟΗΚ βχβουίβ<1 !>/ ίίιβ ΟβΝΤΡΑΠΌΡ ογ Ιιΐχ χυΙκοηίΓαοίΟΓχ 1$ 
άβίβοίΐνη ογ άοβχ ηοί οοηίοπβ ίο ίίιβ ΟΟΝΤΡΑΟΤ ογ ίίιαί ί^βΐΓ 
ρβΓίοΓΒαηοβ 1χ «Ιβίΐοίβηί 1η αη/ «ο/ Ιηοίικϋη* Ιηιί ηοί Ιΐπΐίεί ίο 
ίίιβ ΟΟΝΓΚΑΟΤΟΡΊ ίαΐΐυτβ ίο: 

36.1.1 5υρρ1/ α 3υίί1ο1«ηί ηυηϋβΓ οί ρΓορβΓΐ/ φΐαΐίίΐεά Ιιοπβ αη<1 ΒγαποΙχ 
οίίΐοβ βηρίο/ββχ, ίΙοΜ βπρίο/ββχ αη<1 χυρβΓνΙχοΓχ. 

36.1.2 Ευρρΐ/ χαίΙχίαοίΟΓγ βυίίΐοίβηί βςυΐραβηί αη<1 ηαίβΓίάΐχ αηά 
ΡΙΑΝΤ. 

•36.1.3 Εχβουίβ αη/ νΟΡΧ 1η αοοοπίαηοβ νΐίΐχ ίΙχβ'ΟΟΚΤΡΑΓΓ αηί *1ί1ι χουηί 
αα<1 8βηΒΓα11/ αοοβρίβώ βη8ΐηββΓΐο2 αη6 οοηχίηιοίΐοη ρταοίΐοβχ 1η 
Γβχρβοί οί αβίβΓίαΙχ, Ρ1ΛΝΤ, βςυΐραβηί, 3υρρ1ΐ63 ογ νοΓίοαηχίχΙρ. 

36.1.4 Ρροίβοί ίίιβ 31Ρ1ΛΥΕΗ ίΓοη αη/ οΐαΐπχ Ιχ/ ίΐιϊηΐ ρατίίβι <1υβ ίο 
ΟΟΝΤΡΛΟΤΟΒ’χ ίαυίί. 

36.1.3 Εχβουίβ νίΟΡΚ «Ιίΐι 611ΐ£βηοβ αηώ άίχραίοίχ ογ οοαρί/ »1ίΛ .αηχ 
ρτονίχίοηχ οί ίίιβ ΟΟίίΤΚΑΟΤ. 

ίίχβπ ίίιβ ΕΜΟΙΧΕΕΡ ββ/-*£ΐνβ ίίιβ ΟΟΝΤΡΑΠΌΡ ηοίίοβ ίο ρτοιιρίΐν 
Γβββά/ χαϋ ϋΕΓΕΟΤ ^α'^ίΐιβ χαίΙχΤαοοϊοα ο ί ίίιβ ΕΧΟΙΚΕΕΡ, ·ηΐοίχ 
Βο»βνβΓ ·111 

ηοί βίίβοί ίίιβ χοΙίΕάυΙεά ΜΕΟΗ.4ΝΙΟΑ1. ΕαΊΡΕΕΤΙΟίί ήαίβ. . 

36.2 Ιί ίίιβ (ΓΟΝΤΡΛΓΓΟΗ ιΐοββ ηοί^ροη,Γβοβίρί οί ίΧβ ΕΝΟΙΝΈΕΡ'3 ηοίίοβ 

ρΓΟΒφίΙ/ υνΙβΓία^Β αη6 ρΓοοββά νΐίΐχ άΐΐίββηοβ ίο γβπ»< 1/ χαίά 
Αβίΐοίβηο/, ίΐιβη ίίιβ ΕΜΡΙΟΥΕΡ πια/ £ΐνβ ηοίίοβ ίο ίίιβ ΟΟΜΤΒΑΟΤΟΡ 
ίο χίορ ίίιβ «Ιβίΐοίβηί ρατί οί νίΟΡΚ ογ αη/ οίίιβΓ ρατί οί Κ03Κ. 
ΜΟΡΧ 3>3β11 ηοί 6β Γβ5υιηβ<1 οηίϋ ίίιβ' ΕΜΡΙΟΥΕΡ ίιανίηβ 5ββη 
5βίΐ5ί1β6 ίίιαί ίίιβ ΟΟίίΤΡΑΟΤΟΡ 1χ ρΓβρατβί ίο ρΓΟπρίΙ/ οοπτβοί 
χβΐ6 6βί1ο1βηο/ αη<! οοηρί/ «Ιίίι ΟΟΧΤΒΛΟΤ. χΐνβ* ηοίίοβ ίο .ίίιβ 
ΟΟΝΤΚΑΠΌΡ ίο ρτοοββά. «ΟΡλ χίορρα^βχ αχ οίβΓβχαΙί ίίιαί 1 ηοί 
Ιΐαΐί ογ «αΐνβ ίίιβ 00ΜΤΡ.40Τ0Κ' χ Γβχροαχίίιΐΐΐίΐβχ υηάβΓ ίηβ 
ΟΟΜΤΒΑΟΤ αη6 ίίιαί 1 ηοί αίίβοί ίίιβ χοίιβΛυΙβί ΜΞίΗΑ,νίΟ.χΐ. ΟΟΜΡΙΞΤΙΟΧ 
6αίβ. 

' 36.3 ίίΐίΐι Γβχρβοί ίο Γβηβιΐ/ΐηί α ίβίΐοΐβήο/ ογ 5ΐορρίΓ.8·ραρί οί ΚΟΚΕ 

ρυτχυαηί ίο οίαυχβχ 36.1 αηί 36.2 αΐκινβ, αην αίώΐηίοηαΐ οοχί* ίο 
ίίιβ ΟΟΧΤΒΑΟΤΟΡ Γβδυΐίΐηχ ίίιβΓβίΓοιι. *Ηα11 οβ ίαΐβΐ/ ίδΓ ίίιβ 
ΟΟίίΤΡΑΟΤΟΚ’5 αοοουηί. 

Ιη Γβδρβοί ίο Γβηβ—/1π£ β «Ιβίΐοίβηο/. 1ΐ Ιί ίιβΓβϊ/ οΙ'βΓίίΙβά ίίιαί 
ίίιβ αίάΐίΐοηαΐ οο*ί ίο ίίιβ ΟΟΝΤΡαΟΤΟΡ 1χ «Ιίήουί ϋβΐϊαίΐοη. 

36.4 Ιί 1>ν Γβαχοη οί αη/ αοοίΰβηί ογ ίαϊΐυτβ ογ οίΧ.βΓ βνβηί οοουτΐη* 
ίο ογ 1η οοηηβοίίοη *1ίίι ίίιβ «ΌΡΧ ογ αην ρατί ίηβΓβαί, ίχίίιβΓ 
ύυτίηί ίίιβ βχβουίΐοη οί ίίιβ ΚΟΡΧ ογ ίυτίηβ ίήβ ΟυαΓαηχββ ΡβΓΐοί. 
αην Γβ«β61α1 ογ οίίιβΓ Γβραΐτ <ογΡ χ^αΐΐ 1η ίίιβ ορΐπίοπ οί ίίιβ 
ΞΝΟΙίίΞΕΡ 6β υρ^βηίΐ/ Γ.βοβΐ54Γ>· αηί ίί.β (ΓΟ.νΤΡΛΟΤΟΡ χχ υηαίΐβ ΟΓ 
υη»χ1Ι1η8 ίο 3ο χυοίι νοτ)1 ογ ΓβηαίΓ αί οηοβ. ίίιβ Ε1Ρ10ΥΪ8 ιιαν 
ΟΓοοββ^ νί^Ί χυοη 


βίίβοί. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΤΟ) 


»ογ& ογ ΓβρβΪΓ Ηχ ·*ΗΑΐβνβΓ α«βΠ5 ΣΧΡΙΟΥΞΒ <2«β/ο3 βοϊι βχρβΟΙβηί, 
βί ΟΟνΤΒΑΟΤΟΒ’5 βχρβηέβ. 

Ιί ίΗβ νοΓίί ογ ΓβρϊίΓ, ϊο^οηβ Ην ίΛ« ΕΗΡΙΟΪΕΒ 1β *ογ 1; «ΛΙεΗ ιη 
εΝΕΙΝΖΣΚΊ βρίηϊοη ίΗβ ΟΟ.νΤϊίΛΟΤΟΒ *4$ ϋβΗΙβ ίο ώο βί Λΐβ ο<*·η 
βΧΡ8Π56 ΟΛ(ΐ6Γ ίΗβ ΟΟΚΤΚΑΟΤ. βΐΐ 0Ο$ί* άΤ.6 ΟΚαΓΖβ* ρΓΟρβΓίχ 
ϊεοατΓβί! Ηχ ίΛβ ΣΚΡΙΟΥΕΒ ίη 3ο 6οίη8 5Ηβ11 Ηβ ρβί6 οπ ΞΜΡΣΟΥΈΒ'*. 
ίΪΓ5ί 6βαΐ4η<1 Ηχ ίΛβ (ΓΟνΤΒΛΟΤΟΒ Γγοβ 4η/ ββΟΜΓ.ί οί ηοηβχ 6νιβ. ΟΓ 
βΛίοΛ Ββχ Ηβοοπβ 6υβ ίο ίΛβ ΟΟΧΤΒΑΟΤΟΒ,ΟΓ ίΗβ ΞΜΡΙΟΥΞΒ Ββχ (Ιβιίιιοί 
11 ίΓοο ίΗβ 4Λοαηϊ5 οί 00ΜΤ2Α0Τ0Β'$ ΡβΓίοΓαβηοβ Βοη6 65 ο 6βΗί 
6υβ Ηχ ΟΟΝΤΒΛΟΤΟΚ. 

Ββπονβΐ οί ΟΟνΤΛΑΟΓΟΒ' 

37.1 Ιί ίίιβ 00ΝΤ2ΛΓΓ03 3οβ5 ηοί, «ροη Γβοβίρί οί ίΛβ ΕΚ0Ι.¥ΕΕ2'3 ηοίίοβ 
ρατβιιβηί ίο Οΐβοββ 36 βΗονβ ρΓοβρίΙχ ιιπιΙβΓίβΛβ βη<1 ρΓοοββιΙ νίίΛ 
ά111(βηοβ ίο Γβββάχ 5416 «Ιβίΐοίβηοχ. ίΛβη ίίιβ ΕΜΡΙΟΥΕΒ ηβ/. 45 Αη 
41ίβΓΟβί ίνβ ογ 1η β<161ί1οη ίο ίίορρϊηί βηχ ρβτί οί ΪΟΕΚ ρ«Γ$ιιβηί 
ίο Οίβυχβ 36 βΗονβ, Γββονβ ίίιβ (ΓΟ.νΤΒΛΟΤΟΒ ?γοβ βηχ ρβΓί οί ίΛβ 
¥0ΒΚ ογ 4Π Γβββϊπϊηβ ¥0ΗΧ. Αί ίΛβ ίΐββ οί χιχοΛ ΓββονβI ίΛβ 
ΕΧΡΕΟΥΣΒ »111 &ίνβ ίο ίΛβ ΟΟλΓΓΒΑΓΓΟΡ ηοίίοβ βρβοΐίχΐπ* ίΛβ ρβΓί 
οί ίΛβ ¥ΟΒΚ ογ 411 ΡβπβΪΛίαί ¥ΟΕΚ ίΓοβ νΛΙοΛ ίΛβ ΟΟίίΤΗΑΟΤΟβ Λβί 
Ηββη Γβ«ονβ6 βη6 ίΛβ βίίβοίΐνβ 6βίβ οί 5ΐιοΗ ΓββονβI. 

37.2 ΕΗΡΗ0Υ2Β 94/ ίΛβη οοορίβίβ 5416 ρβΓί οί ¥02Κ ογ αί 1 ΓβΒβΙηία# 
νΟΚΧι ίΓοβ »Λ1οΛ ίίιβ ΟΟΝ7ΒΛΟΤΟΗ Λβί Ηββη’Γββονβί, Ηχ νΛβίβνβΓ 
βββηβ ίίιβ ΕΗΡΗΟΥΕΒ 6βρβ* βοχί βχρβ<Ηβηί. 

37.3 Ιί ίΛβ ΕΜΡΙΟΥΈΒ Γββονβ3 ίίιβ ΟΟΝΤΧΑΟΤΟΒ ίΓοβ βηχ ρβΓί οί ίίιβ ¥0ΚΧ 
ογ βΐΐ ΓβίΜΐηΙηίΓ ϋΟΒΚ ίΛβη> *1ίΛ Γβιρβοΐ ίο 3β16 ρβΓί οί *0ΕΒ, 
ίΛβ ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΚ βΛβΙΙ βχβουίβ βη6 6β11νβε ίο ίΛβ ΕΗΡΙΟΥΣΒ βΐΐ 
ίοςιιββηίχ Γ«ριΐΓβ6 Ηχ ίίιβ ΕΧΡΙΌΥΕΒ βη6 ίβΐιβ «11 βΐβρβ οβοββϊβτχ 
ίο ίιιΐΐχ νββί ίο ίΙ« ΕΚΡίΟΥεΚ ίίιβ Γΐ«1ιί* βηιΐ .Ιιβηβίΐίί οί ίώβ 
ΟΟνΤΒΑΠΌΚ ϋηϋβΓ βηχ βχΐίίΐηβ βίτββοβηΐί. 

57.4 Γογ ίώβ ρβΓί οί ν03Χ Ιγο® »1ι1ο1ϊ ίίιβ ΟΟίΓΠίΑΓΓΟΒ Ιιβί ίιββη Γβοονβί, 
ίίιβ βρρίΐοβΐΐβ ρΓονίβΙοη* οί ςΟΧΤΚΑΟΤ βίιβίΐ οοηίΐηιχβ' 1η ίιιΐΐ 
ίΟΓΟβ βπ6 βίίβοί 45 ίοβίΐ νο 2Κ ρβΓίΟΓΒβίΙ ρΓίΟΓ ίΟ ίίΐβ βίίβοίΐνβ 
6βίβ οί Γββονβΐ. 

37.3 Ιη ίίιβ βνβηί οί Γββονβΐ οί ίίιβ ςΟΝΤΪΙΑΟΤαίΙ ίιβΓβυηιΙβΓ ίίιβ ΏίΡΙΛΤΕΒ 

>Ηβ2Ι ποί ϋβ 3βΐ4 Πβ&ΐβ ίοΓ αηχ ίβββίβι ογ 1ο5ΐ οί βηίΐοΐρβίβά 
ρτοίΐίβ ϊιχ εοΧΤΚΛΓΓϋδ οη βοοουηί οί βιιοΐι Γββονβΐ. 

37.6 Ιί 1β ηη6βΓ5ίοο<1 ίΐιβί ίη οβίβ οί Γβϊονβΐ οί ΟΟΝΤ3λ<ΓΓΟ!2 ίορ 

6βίΙο1βηί *ογ1ο 4* ρι*ονΙ6β<1 1η ίΐιΐι Οΐ4χΐ5β, ίίιβ ΣΜΡΙ.0ΥΏ 53411 
ίιβνβ ίίιβ Γΐβ&ίί βοώ Γβββίίβι ρτονίώβώ ίιχ ί£* ΟΟϊΓΓ^ΑΟΤ· ίοΓ ίίιβ 
045·* 5ρβο1ίίβ6 ίώβΓβΙπ 4Λ6 ίίιβ Γίϊΐΐίβ 4ηί ΓβΒβ61β5 ρΓον!6β6 ίχ 
ΟΓββΙί ΙΛΚ ίοΓ ϋιβ 04545 οοί «ρβοΐίΐβί Ιη ί3β 00ΝΤΚΑ(ΓΤ. 

ΟΟΜΤΛΑΟΤ ΡΚΙίΈ βίιβίΐ ΐβ Γβ6ηοβ6 6χ 4Λ 4βοαηί βςηβΐ ίο ί3β οοίηηΐ 
οοβί ίο ΕΜΡ10Υ32 ίΟΓ οοπιρίβίΐιΐϊ 54Ϊ6 Ρ4Γί οί ΜΟΚ. Ιί ίίιβ ηηρβίί 
Ιχιΐοηοβ οί ΟΟΝΤ3Α€7' 23102 1* ί3βη ίίιβ 4βοηηο 1»· *Μο1» 

00>ΓΒΑ07 

ΡΒΙΟΕ 15 Γβ6οοβ6 1ιβΓβιιη6βΓ, ΟΟΚΤΚΑΟΤΟΒ ι&βΐΐ ρΓοβρίΙχ Γβί·χα1 ίώβ 
άίίίβΓβηοβ ίο ΕΜΡ1.0ΥΣΒ βίιΐοΐ) 5»)4ΐ1 ίοβ 6ββιββ6 4 6β6ί ίυβ ίο 
ΕΜΠ.0ΥΣΒ αηά 5ίΐ4ΐ1 ί>β Γβο^νβΓοϋΙβ οοοοπίΐηίΐχ. 

ΟΟΝΤΚΑΟΤΟΒ'5 ίοΓίβΙίητβ 

38.1 Ιί ίώβ ΟΟΝΤΒΛΟΤΟΒ δΐιβίΐ Ιιβοοββ 1>4ΔΐίΓυρΙ ΟΓ Ιιβνβ β Γβοβίνΐη* οΓββΓ 

ηβόβ **4ΐπ*ί 31 β ΟΓ 5(ιβ 11 ρΓβϊβηί ίιΐδ ρβίΐίΐοη 1η υβηΚηιρί5Χ ογ ■ 
3ΐ5βΠ 84λβ 4.Ί βΓΓί,.ΐϊβΒβηί νΐίΐχ ογ 43ϊ1ϊηι»βηί Ιη ί3νοιιτ 3ί Μ* 
0Γβ61ίθΓ5 ΟΓ ίΚοΙΙ 43Γββ ίΟ 04ΓΓ/ ΟΟί ίΗβ ΟΟΝΤΚΑΟΤ ·4η6βΓ 4 
οοωΐίββ οί Ιπβρβοίΐοη οί Ηΐ3 0Γβά1ί0Γ3 ογ (&«1ηκ β οοΓροΓΟίΙοη) 
ίίιβ Π *ο Ιηίο Ιΐς^υβίΐοη {οίίβΓ ίΐιοη 4 νο1αηί4Γχ ΙΙςιιΙιίβίίοο ί;Γ 
ίήβ ρϋπροΒβ οί 4Ββ1ϊ4Ββί1οη . ογ Γβοοηβίηιοίΐοη) ΟΓ Ιί ίίιβ 
ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΒ βΐιβίΐ 45< ί^η ίΛβ 00/ΓΓΗ.Α0Τ »1ίίιουί οοηββηί ιη ντίίΐη* 
οί ίίιβ ΜΊ.0ΥΕ! ίΐΓβί ο3ί4Ϊηβ6 ογ 3*ιβ11 ιιβνβ βη βχβοιιίΐοη Ιβν1β6 
οη Μί «οο63 ογ Ιί ίΗ« Ε«?1ΧΥ£3 δΐιβίΐ οβΓίίίχ ίίιβί 1» Μ* ορίηίοπ 
ίΛβ ΟΟΝΤΚΑΟΤΟΗ: 


β. Ηβ5 βΛ4β6οηβ6 ίΛβ ΟΟΝΤΒΑΟΤ, 
ογ 

Λ. ίοΓ Γεβχοηδ βίίΓϋηιίβΜβ ίο ΟΟΚ7ΗΑΟΤΟΒ, Λβ3 ίβΐΐβ^ ^ 
οοίηβηοβ ίΗβ (#ΟΕΚ ογ Ηβ5 3ϋ5ρβη6β6 ίΛβ ρτοβΤβββ οί ί^ β 
ίοΓ ίίίίββη (13) ΟΑΥ3 βίίβΓ Γβοβίνϊηβ ,ϊΛβ ΣΛ?Σ0/3ί. 
«•Ιίίβη ηοίίοβ ίο ρΓοοββά 

ΟΓ 

ο. 15 ρβΓ3ΐ5ίοηϋχ ΟΓ ίΐβϊτβηίΐ/ ηββίβοίίηβ ίο 04ΓΤχ ΟΐΙί 14 , 
οΗΙΐββίΙοηβ,,ϋηαβΓ ϊΛβ ΟΟΝΤΒΑΟ^, 
ογ 

ά. Λ4β 1η ίβίίβηοβ οί ΙΛβ ΕΜΡΙΟΥΕΒ'β Ιηβιπιοίίοηδ ιιιΛ-ΐβί 
ρβτί οί ίΛβ 00Ν7ΒΑ07, 

ΟΓ 

β. Ηδι ίβΐίβά ίο οοηρίχ »1ίΛ Λ1* ΓβρΓβββηίβίΙοηβ ^ 
βθΓΓβηίΙβι ιιη6βΓ ίΛβ ΟΟΝΤΒΛΟΤ ογ ίβΐΐβΰ ίο τβββίχ 5υοΗ ηοη- 
οοβρίίβηοβ νϊίΛΐη β ΓββδοηβΜβ ίΐββ ίο11ον1.ΐ£ Γβοβίρί οί 
ΕΗΡΙΟΥΕ»·* «ττΐίίβη ηοίίοβ, 

ίΗβ ΕΚΡ101ΧΒ 5Ηβ11 Ηονβ ίΗβ ΓίχΛί (βΐίΛουί ρΓβ.)ικ11οβ ία βηχ οίΗβτ 
ΓΐίΛίί βοοηιϊηϊ ίο Λία ιιηίβΓ ίΛβ,ΟΟ.νίΕΑΟΤ), Ηχ «τΐίίβη ηοίΐο* 
ΟΟ.νΤΒΑΟΤΟΒ, ίο Ηβ 5βί*νβ6 Ηχ 3υ61ο1β1 Λβΐΐΐίί, ίο 6βο1&τβ 
ΟΟί/ΤΚΑΟΤΟί ίοΓίβ1ίβ<1 43 ίΓοβ ίΛβ 6βίβ βιιοΛ ηοίίοβ 15 3βΓν*6. 
ΕΜΡΣΟΥΕΒ Ββχ ίβοΐβτβ 00ΚΤΒΑ0Τ0Λ ίθΓίβ!ίβ6, νΛβίΗβΓ βηχ »ογ^ 
αηιΙβΓ €0)ίΤΒΑ0Τ Γβββΐη ίο Λβ βχβοηίβί ογ ηοί, ογ «τΛβίΗβΓ ίΛβ ίΐη· 
Ιΐηϊί ίοΓ ίΛβ οοορίβίΐοη οί ίΛβ ΪΟΒΚ Λβ» βχρΐΓβ«1 ογ ηοί. ΐ)ροη 
ίβοΐβτίηί ΟΟΗΤΒΑΟΤΟΒ ίρΓίβΙίβύ. 531Ρ1ΛΥ2ΪΙ ίΛβ 11 Λβν» ίΛβ Γΐ^ί, 
Ηχ βηχ 18841 ηββηβ λπ 6 ρΓοοββάίηί* Ηβ ί!η6$ ηοβί βχρβ61βαί, ίο 
βηίβΓ ηροη ίΛβ 3ΠΧ, ββίζβ ίΛβ νΟΚΚ 6η4 βχρβΐ ίΛβ ίΟΗΤΒΑΓΤσβ 
ίΛβΓβίΓΟβ (45 *·« 11 45 411 00ΝΤΚΑ0Τ0Β’ 5 ρβΓ3θηηβ1 4η6 Δηχ οίΛβΓ 
ρβΓ30η ΟΓ Ρ4Γ30Π5 θΠ6 ίΛΙπί ρθΓίΙβί 6βΓΐνΐΒ8 4ηχ ΓΐβΛί3 ίροι 
00ΝΤΒΛ0Τ05) 4η6 νΙίΛουί ίΛβΓβΗχ νοί61η£ ίΛβ (ΓΟΓΓΕΛΟΤ ογ Γβίββιΐηί 
ίΗβ 00ΝΤΕΑ0Τ02 ίΓοβ βηχ οί Η13 οοΐΐββίΐαηβ ογ Ιΐ4Η111ί1β5 ηηίβτ 
ίΗβ ΟΟΗΤΒΑΟΤ ογ 4ίίβοί1η? ίΗβ ΗβΗίβ βη«1 ρονβΓ* οοη?βη*β<1 οη ίΛβ 
ΣΜΡΣΟΥΕΒ Ηχ ίΛβ 00ΜΤΒΑ0Τ ογ ίΛβ ΛΑ* ΜΙΟΥΕΚ μ/ Λίβββΐί 
οοβρίβία ίΛβ Χ6ΒΧ ογ ββχ βηρίοχ ιηχ οίΛβΓ ΟοηίτβοίοΓ ίο οοβρίβίβ 
ίΛβ ϋΟΪΧ ββ6 ίΛβ ί^ΡΣΟΥΣΒ ογ 5«όΛ ΛίΛβΓ 

ΟοηίτβοίοΓ »βχ ήχε, ίοΓ 5«οΛ οοΒρΙβίίοη 3ο ββηχ οί ΙΛβ 
αΟΝΤΒ.ΑΟΤΟΚ'3 ΕΟυίΡΜΕΝΤ. ΤΣ^ΡΟΚΑΒΥ ¥0103 βηί «4ίθΓΐ4ΐ5 ογ ΡΛαΚΤ 
Ϊΐιρρ]1β6 Ηχ ίΛβ ΟΟΝΤΒλΟΤΟΒ *Λ1 οΛ Ηβνβ Ηββπ 6ββοβ6 ίο Ηβ Γβ3βΓνβί 
βχοΐαβίνβΐχ ίοΓ ίΛβ οοη5ίτηοί1οη βη6 οοαρίβίΐοα οί ίΛβ ¥ΟΒΧ ηη6·Γ 
ίΛβ ρΓονίβΙοη* οί ίΛβ ΟΟΝΤΕΑΟΤ 45 Λβ ΟΓ ίΛβχ «4/ ίΛΙηΛ ρΓορβΓ βη6 
ίΛβ Σ21ΡΣ0Υ2Β 04/ 4ί βηχ ίΐββ ιβίΐ βηχ οί ίΛβ 5β16 ΟΟίίΤΒΑΟΤΟΒ'» 
εθυΐΡΜΕ»Τ ΠΤίΡΟΚΑΒΥ ¥0ΚΚ3 4η6 αηο5β<3 ΛβίβΓίβΙβ βη6 βρρίχ ίΛβ 
ρΓ06ββ63 οί 5β1β Ιη ογ ίονβηΐβ ίΛβ χαίΐβίβοίΐοη αί βηχ βυαι 6ιι« 
ογ »Λ1οΛ' οβχ Ηβοοββ 6ιιβ ίο Η1β· Ιγο η ίΛβ ΟΟίΓΠΑίΤΟΒ υηίβΓ ίΛβ 
ΟΟϊΠΤίΑΟτ. 

Ιη ίΛβ βνβηί οί ΟΟΗΤΚΑΠΌΒ’ 3 ίοΓίβίίατβ. ίΛβ ΡβΓίοΓηβηοβ Βοηί οί 
5ιιΗ-0!4ΐΐ5β 10.7 ΛβΓββΗονβ ιΛαΙΙ Ηβ ίοΓίβ1ίβ6. ϊη ίβνοατ οί 
ΟίΡΙΟΥΕΒ . 1η 466ΐίίοη ίο βηχ ΡΕΝΑΙΤΥ, νΛΙβΛ ββχ Λβνβ βοοπιβί 
αη6βΓ ίΛβ ρτονίβίοηβ οί Πβαχβ Α7 ΛβΓβοί. 

Υβΐιιβίΐοη βί Οβίβ οί ΡοΓίβΙίιΐΓβ 

33.2 ΕΜΡΙΟΥΕΒ 3ΛβΠ 43 3οοη 45 ηβχ Ηβ ρτβςίίοιΗΙβ, άίίβΓ βηχ βιιοΛ 
βηίτχ Ιηίο ίΛβ 5ΙΤ2 βη6 βχρυΐβίοη, ίΐχ βπ6 Λβίβπβίηβ βχρβτίβ, ογ 
Η ν ΟΓ βίίβΓ ΓβίβΓβηοβ ίο ίΛβ·ρβτί1β3 ΟΓ βίίβΓ 311θΛ ΙηνββίΐίβίΙΟ 11 
ογ ΙηφίίΓΐββ βχ Ηβ ββχ ίΛΙηΚ Πί ίο πβΕβ ογ Ιηχίΐίυίβ βη6 ϊΛβΠ 
οοΓίΙίν »Ηβί βοουηί (ϊί βηχ) Λβ6 βί ίΛβ ίΐ.ιβ οί ϊιιοΛ βηίΓν βη6 
βχροΐ3ΐοη Ηββη ΓβββοηβΗΙχ ββτηβ6 Ηχ ογ ναυ16 ΓβββοπβΗΙχ βοεπίβ ίο 
ίΛβ ΟΟΗΤΒΑΟΤΟΒ ίη Γββρβςί οί ¥ΟΚΕ βοίυβϊΐχ 6οηβ Ην Λίβ ιηκΙβΓ ίΛ· 
ΟΟΗΤΕΑίΤ βηώ »Λβί χβ3 ίΛβ νβΐηβ-οί βηχ οί ίΛβ 5βϊ6 οηα3β6 οΓ 
ρβΓίΙβΙΙχ αχβί ς6ίβΛΐ3ΐ5 βηβ ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΒ’ ι' ΕΟίΊΡίίΣΝΤ βη6 βη/ 
ΤΕΐΡ^Ηλίϊ ¥0ΕΛ3. 

Ρηχπβεί βίίβΓ ΡοΓίβΙίιίτβ 

33.3 Ιί ίΗβ ΕΜΡΙΟΥΞΒ ίΗβΠ βχρβΐ ίΛβ 03νΤΚ.ΙΟΤΟΒ «η6βτ ίΛ«3 Οΐ4θ3β, Λ· 
ίΗβ 11 ηοί Η·: ΙΙβΗΐβ ίο ρβχ»ίο ίΗβ ΟΟΧΤΒΑΟΤΟΒ βπχ βΛοηηί οί -»οη·Υ 
οη βοοοιιηί αί ίΗβ ΟΟΓΓΒαΟΤ. ηηίιΐ ίΛβ βχρίΓβίΙοη οί ΟυβΓβηίβ* 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΏΤΟ! 


ΡβΓίοά ιηΰβΓ ίΡβ ΟΟΝΤΒΛΟΤ. ιηί ίΡβΓ«4ίίβΓ ηηίϋ ίΡβ 005ί5 ίοτ 
Οοηρίβίΐοη 4ηί «ΣυαΓαηΐββ, ϋ.ιπ4863 ίοΓ Πβίβχ αηιί βΐΐ οίΡβΓ 
Γβίεναηί βχρβηδβϊ ΙποιιτΓίίΙ Ρχ ίΡβ Ε.ΜΡ1.0ΥΣΛ Ρ4νβ Ρβεη Α5οβΓί4ίηβά 
4η1 Χίιβ «αουηΐ ίΡβΓβοί Κή* Ρββη οβΓίίίΐβι! Ρχ ίΡβ ΕβΙΟΥΕΐΙ. 

Ιί 3υοΡ αηοαπί (βίίβΓ ίαΛίηβ Ιηία οοη5ΐ<!6Γ&ίίοη ίΡβ αησυηί 
νβΐυβίβά ϋίΐίΙβΓ 5ηΡ-£ΐ4036 50.1 οη<1 38.2 ΡβΓβΔΡονβ) 5Ρ4ΙΙ βχοεβ<2 
ίΡβ 503 νΡΐοΡ νουΐά Ρανβ Ρβ«η· ραχβΡΙε ΐο ίΡβ 00ΝΤΚΑ0Τ03 απ <ίυβ 
’οοβρίβίίοη Ρχ Ρϊβ ίΡβη ίΡβ ΟΟΧΤΛΑΟΤ0Β 30411 ρ4χ υροη'(ίβΟΑηά ’ΐο 
ΕΧΡ10ΥΕ3 ίΡβ αασιιηί οί βιιοΡ βχοβ35 νΗίοΡ 5Κβ11 Ρα ίεββεί 4 ίβΡί 
(Ινιβ Ρχ ίΡβ ΟΟΗΤΛΑΟΤΟΛ ίο ίΡβ ΕίίΡΙΟΥΕΛ βη<1 ιΡδΙ 1 Ρβ ΓβοονβΓβΡΙβ 
βοοοπΙΙηβΙχ. οίΛβπιΐιβ ίήβ ΡαίΔηοβ 3&411 Ρβ Γβίητηβά ίο 
ΟΟΧΤΛΛΠΌΗ. 

30.4 Ιη ίΡβ βνβηί οί ίΟΓίβΐίητβ οί 00Χ7ΗΑΠΌΛ ΡβΓβαηύβΓ ί±χβ ΕΧΡΙύΥΣΛ 
βΡβΙΙ ηοί Ρβ Ρβΐά ΙίβΡΙε ίοΓ βηχ, ύβΛββββ ογ Ιοβ* οί· 4ηίίοίρ4ίβ<1 
ρΓ0ίίί3 Ρχ ΣΟΝΤΛΑΠΌΛ οη βοοοχιηί οί βνιοη ίοΓίβίίητβ. 

ΟοηίΜίίηβ οί ΡοΓίβίίητβ Ρχ ΟΟΧΤΗΑίΤΓΟΗ 

33.5 Ση ίΡβ βνβηί ίΡβ£ ΟΟΗΤΛΛΟΤΟί οοηίβϊίι Ρΐί ίοΓίβΙίυτβ; ίΡβ ϋιρυίε 
3Ρβ11 Ρβ Γθίερτεύ ίοΓ ββζίΐβββηί ίο ίΡβ βτΡΙίΓβίίαπ ρτανίάβά 
ίοΓ ίπ ϊυ'ο - /ίανυβ 60*. 1 ΡβΓβΡβΙον, νίίΡονιί ροιίροηίηζ ίΡβ 
ΓβιυΙί*. οί 

ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΗ’5 ίοΓίείίυτε, 43 ϊίβίβιί ίη ίΡΐ3'01βη3β. 

Ιη ίΡβ βνβηί οί & ίβνο«τβΙβ άβοΐχΐοη οί ΙΡβ βΓΡΐίΓβΐίοπ ?ογ 
ΟΟΧΤΛΑΩΤΟΗ, ίΡβ ίΟΓίείίατβ^ΡβΠ Ρβ νβ114 43 ΤβΓβΐηβίίοη οί ΜΟΚΧ 
Ρχ ΕίΡΙΟΥΕΛ υηάβΓ Πβαχβ 25 Ρβτεοί ω(3 5ίια 11 Ρβ 3υΡ.)βοί ίο βΐΐ 
ίΡβ Γβίβνωί ρΓονίείοπ5 ΙΡβΓβοί. 

Γογοβ Μβ3βιιτβ 

39.1 ΡΟΛΟΣ ΜΑΙΣΙΓΛΣ 5Ρβ11 Ββ&χι ιη οοοατβποβ νΡίοΡ ίΡβ ΡΑΛΤΥ οοηοβΓηβά 

οου’6 ηοί ΓβαεοηβΡΙχ ίοΓββββ αικί ρΓβνβηί ΐποΐυάΐη^ ίπάΐοείίνβίν 
: άοί5 οί Οο«1 ογ ίΡε ρυΡΙΙς εηβοχ, *οτ Ροκίίΐΐίΐεβ (»Ρβί1ιβΓ »δτ 
Ρ· άοοίοτειΐ ογ ηοί), ίπναχίοη, εοί οί ίοΓεΐΐρ βαβαΐβδ ογ βοί οί 
ίβΓΤΟΓίβιη, ΓβΡβΙΙΙοη, Γβνοΐυίΐοη, Ιηϊαττβοίίοη, ογ ηΙΙίίΔτχ ογ 
αίίίτρβιΐ ρο*βΓ, ογ οίνϋ »βτ, Ιοηίχΐη^ Γβάΐβίΐοηδ, ογ 
οοηίΔοίπβίίοη Ρχ ΓβίίοΒοίίνΙίχ ϊγοβ &ηχ οχιοΐβατ ίυβί, ογ ?γοβ εηχ * 
αιιοΙβίΓ ιχοιίβ ίΓ0· ίΡβ οοοΡυίίίοη οί ηυςίεετ ίαβί, ΓβΛϊοβοίίνβ 
ίοχίο βχρΙο»1νβ, ΟΓ ΟίΡεΓ Ρ42ΔΠ3 ο\ 13 ρΓορβΓΐΙβί οί ααχ εχρίοϊΐνβ 
πυοίεατ ΒίβεηΡΙχ, ογ ηυοΙβΛΓ. οοβροηεηί, ίΔΡοίΔχβ ογ τΐοίβ; 
ίΐοοώ», ίΐΓβϊ, βχρ1θ3ΐοΠ3 ηοί ίαε ίο ΟΟΝΤΚΑΟΤΟΗ’5 Δοίΐοη, 
οΡχίπιςίίοη οί *ογ> 15 Ρχ ίΜπ! ροτΐΐεί, ϊίτχΒβί Ιε^ΔΐΙχ (Ιβοΐιτειΐ 
Ρχ 1*84 Πχ οοη5ίίίυίε<1 ΙΛΙοηϊ ογ οίΡεΓ βνβηί* νΡϊοΡ <1ο ηοί 
ρβΓηίί νοΓΒί εηά χΡΣοΡ Ρχ ίΡβ βχβΓ0Χ5β οί Γβ45οη4Ρ1β άϋϊββηεβ 
54ί(1 ΡΑΒ1Τ 15 ατεΡΙβ ίο ρΓβνβηΐ ογ ρΓονΐ^β 48*1η3ί, Ριιί οηΐχ 1ί 
ϊιιοΡ βνβηί* Λείηβΐΐχ Ρβνβ αβάβ ίΡβ οοηίΐηηβηοβ οί ' ’Λ/ΒΚ 
ίαροχ3ΐΡ1β. 

Ιί 13 4130 βΧΌΓβ33ΐχ ίίίρηΐΔί-ί ίΡβί. ίί ίΐοβϊ 30ί 0003ίΐίυίβ 
ΓΟΒΟΕ 4ηχ ,β*·«*Εί 3υοΡ 03 οπΙβΓ Ρν «π/ ΑαϊΡοΓΪίχ, οοατί 

Λβοΐίίοπ ΟΓ 4 Γ& ΟίίΑβΓ ,βνβηί ίΐίβί 

Γβ5ο1ί3 ίη 3ίαρρ42ΐ ογ <1«ΐ4χ ίη δεϋνβΓχ οί α4ίβΓΧ4ΐ$, ΡΙαλ'Τ, 
βΐμιίραβηί, βίο. ογ ίη ίΡβ ρβΓίοπηΑηοβ οί '«03Χ, Ρυί ίί ίί ΐί £)«β 
ίο ίΡβ ίοοί ίΡβί ΟΟΝΤΡ.λΟΤθΒ Ρ45 ηοί οοηίοΓΠβώ ίο βτ.χ Ι_1'»5 ογ 
τε^Σβίχοηι ίη οοηηβοίίοη νίίΡ ίΡβ ρβΓίοπηβηοβ οί ΚΟΒΧ. 

59 ·2 5Ροα1ί ίΡβ αΟΝΤΚΑΟΤΟΡ Ρβ ϋβΙβχβΛ ίη βΧβΟηίίΟΓ. οί νΟΚΚ Ρχ βη 

οοουτβηοβ Ρβ ίββΐ* ί3 ΓΟΡΟΕ ΗΑ^ΕΙΙΚΣ 4η«1 ίΡβ ΟΟΝΤΒΑ^ΟΡ οβηηοί 
4νο1(1 ΟΓ ΡΓβνβηί 5»ί(1 (ίβίβχ Ρχ <»ΐχ Γβ430Π4Ρ1β βίίΟΓί ίηβ 
ΟΟΝΤΛΧΟΤΟΒ 3Π4Ϊ1 ρΓοβίΙχ χίνβ ηοίίοβ, Ρηί ηοί ΙβίβΓ ίΡηη ίβη 
(10) 0 λΥ5 Γγοο ίΡβ βνβηί. ίο ίΡβ ΕΝΟΙΧΐΕΚ βηίΐ ίΡβ ΕΝΟΙΝΣΏ. ίί Ρβ 
ίίΓββϊ, νΙΠ ίΡβη 8Ϊ νβ ηοίίοβ ία ίΡβ ΟΟίίΤϊίΑΙΓΓΟΒ οοηίίπιίηκ ίΡβ 
βχΐ3ίβηοβ οί ΡΟΛΟΣ .ΊΑ1ΕΙΠΙΕ εηεΐ ίΡβ ΕΜΡ10Υ2Η νϋΐ Ϊ53\ιβ β' 
ΥΑΒΙΑΤΙΟΝ ΒβΒίηβ 4ηχ ΓβςιιίΓβιί 4<1^(^$ίΒβηί ίο 3οΡβΡυχβ(1 ΒβίβΓίβΙ*. 
Ρ1Α.ΥΤ βηΡ βφχίροβηί «Ιβίίνβι-ν ^4ίβ3 βηί/ΟΓ εοΡβώυΙβί ίίΕΟΕΑνίΟΑΐ 
Οα-ΡΙΕΓΙΟΝ άβίβ. Σί ίΡβ ΕΝΟΙ,ΥΕΣΡ «11*48Γββι, ίΡβη Ρ.ΑΒΤΙΕ5 4ΓΓ4η8· 
ο Βββίίηβ εηά ίίπιί β εοΐαίίοή. Ση 043β οί ΡΟΛΟΣ .ΊαΙΣΟΛΣ 
οοηοπιίηκ ίΡβ’ ΕΜΡ10ΥΣΛ, Ρβ ιΡβΗ ηοίίίχ ΟΟΝΤΛ-ίΟΤΟΛ οί χυοπ 4η 
βνβηί αγκΙ 3 Ρ 4 ΙΙ βχίβηιΐ ίή· ιοΡβίνιΙβ^ ΚΕΟΗ.ΧΝ 10.11 00ΜΡ1ΕΤΙ0Ν <ΐ4ίι 
ϊοοοπΙΐΓίΙχ Ρν ίχχνιίηκ β γ· 1 βνβηί ΥαΛΙαΤΣΟΝ. 


Ιί ί3 4ΐ5ο ηη<1βΓ5ΐοο<ί ΐΡ4ί βιοΡ Ρ.ΧΛΤΥ 3Π311 ίηΐίϋ Ρΐη 
οοηίΓ4θίιχ4ΐ οΡ1ΐ84ίίοη3 50 ίάΓ 43 ίΡβχ' Ρ«(1 ίβΐΐβη ^ηβ ΡβίοΓβ 
βΡονβ οοηίίΠΜίίοη ο'ί ίΡβ βχΐϊίβηοβ οί ΡΟΛΟΣ ΗΛΙΣϋΛΣ. 

59.3 Χο χηύβΒηΐίχ ογ ούίηιίηβηί ίο ΟΟΝΤΛαΟΤ ρβιοε 5 Ρι Α χ 1 ρ β οΙ Λ χα β <1 οχ 
βίίΡβΓ Ρ.ΧΛΤΥ χη οηββ αί Έ07Ζ& ίΙΑοΣΙΣΣ. 

39.4 Αηχ ίΐβίοχ ογ ί4Ϊ1\χτβ ΐη ρβΓίοΓΒΔηοβ Ρχ βίίΡβΓ ΡαΛΉ’ ΡβΓβίο 5Γ.411 
ηοί οοηβίίίιιίβ άαίουΐί ΡβΓβνιηώεΓ ογ ^ίνβ τϊίβ ίο &ηχ οΐβίβ 5ογ 
« ΐ4π4Ββ3 ίί «η^ ίο ίΡβ βχίβ^ί ΕΐιοΡ'άβΙαχ ογ ίοίίητβ ΐί οο«5β(3 Ρν 
ΡΟΛΟΣ ΜΑΐΣΙϊΛΣ. 

59.5 ΕδοΡ Ρ.ΑΧΤΥ 3 ΡαΙ 1 ·Ρβνβ ίΡβ ΓίβΡί ίο.ίβΠΒίηοίβ νοΚΚ, ογ ηηχ ροτί 
ίΡβΓβοί, ρΓονίίβί Αηχ Β«ιίνΐ 4 ΐΙχ 400 βρί 4 Ρ 1 β 3 θ 1 αΐίοη Ρ 45 Ρββη 
βχΡ 4 Μ 5 ίίνβ 1 χ βχοΐυάβιΐ. Ρχ βΐνίηβ ηοίίοβ ίο ίΡβ οίΡβΓ ΡλΛΤΥ ίί ίοΓ 
Γβ 43 οη 3 < 1 υβ ίο ΡΟΛΟΣ Μυεί/ΛΕ ίΡβ ΐίΟΡΛ, ογ ηηχ ρΑΓί ίώβΓβοί, ίί 
3 \Χ 5 ρ€η( 1 β <1 ίΟΓ ΒΟΓβ ίΡ 4 Λ ίίχ ( 6 ) ΒΟΠίΡ*. Ιη ίΡί* 0434 

ίΡβ ρΓονΙίίοηδ οί 5«Ρ-0ΐ4νΐ3β 35.6 ΡβΓβίη ίΡαΙΙ 4150 4ρρ1χ. 
ΟΟνΓΛΑΟΤΟΚ 3Ρ411 Ρβ ρβί(1 οηΐχ ίοΓ ίΡβ ρητί οί ΚΟΛΚ οοΐυβίΐχ 
ρβΓίθΓΗβ<ί ηηίίΐ ίΡβ ίβΓΒΐηβίίοη <ί4ίβ, νίίΡοηί βηχ οίΡβΓ οΐβΐπ 
νΡβί5σβν«Γ 484ΧΠ3ί ΕΧΡΙΟΥΕΛ. 

δβίίΙβΒβηί οί Οίβρυίββ 

ΑτΡίίτΑίΙοη 

60.1 ΑΙ 1 αΐίρυίββ 4ΓΪ3ίη8 οιιί οί’ίΡβ ΟΟΥΤΒ.ΑΟΤ Ρβίνββη ίΡβ· ΡΑ2ΤΙΞ5 
ΡβΓβίο, »Ρ1εΡ ΟΑηηοί Ρβ Γβιοίνβιΐ ΐη 4η 4Βΐο4Ρ1β βδεοβγ Ρβίνββη 
ίΡβ ΡΑΛΤΙΕ5 5Ρ411 Ρβ ίΐηβΐΐχ 3βίΐ1β6 ΐη βοοΟΓΰβηοβ νίίΡ ίΡβ Λυ1β3 
οί ΟοηοίΙΙβϊίοη βηιί ΑτΡϋπίίοη. οί ίΡβ ΙηίβΓηβίΙοηβί ΟΡαοΡβγ οί 
ΟοΒΒβΓΟβ Ρχ οηβ ογ ΒΟΓβ 4ΓΡίίΓβίθΓ3 4ρροίηίβ(ί ΐη βοοοπίβιιοβ νίίΡ . 
ίΡβ 3βϋ Ληΐβϊ. 

ΤΡβ ΑτΡίίτβίΐαη ρΓθοββι1ίη8* ίΡβΙΙ Ρβ οοηίηοίβίΐ ίη ίΡβ Εη 8 ΐΐ 3 Ρ 

Ι4η8^β2β. 

ΡΙβΟ? Οί ΔΓΡίί^^ίΙοη 50411 Ρβ ΑίΡβΜ, ΟΓββ,οβ. 

ίίοίίοβχ 

Νοίίοβ ίο ΟοηίτβοίοΓ 

61.1 Α11 οβΓίίί 1 θ 4 ίβ 5 · ηοίίοβί ογ ΐηδίηιοίΐοηί ίο Ρβ 8 ΐ ν *ο ίο ίΡβ 
ΟΟΝΤΛΑΟΤΟΛ Ρχ ίΡβ ΞΜΡ 10 ΥΞΛ ογ ίΡβ ΕΝΌΙΝΣΞν αικίετ ίΡβ ίβπηί οί ίΡβ 
ΟΟΜΤΒΑΟΤ 3 Ρβ11 Ρβ 3 βηί Ρχ ροβί, οβΡΙβ, ίβίβχ ΟΓ ίβδοχηίΐβ 
ίΓ 4 η 3 Γί 5310 Γ. ίο ογ ΙβΙίνβΓβά Ρχ Ρ 4 ηώ- όη ΓβΌβίρί Αί ίΡβ 
ΟΟΝΠΙΑΟΤΟΛ’ 3 Γ 68 Ϊ 5 ί 6 Γβ (1 οίίίοβ ΟΓ. 5 ΧΙθΡ ΟίΡβΓ 4 (ϋτε 55 Α3 ίΡβ 
ΟΟΝΤΛΑΟΤΟΛ δΡβΙΙ ποηίηΑίε ίοΓ ίΡχί*ρητροδβ ΡβίοΓβ ίίςηΐηϊ ίΡβ 
ΟΟΝΤΛΑΟΤ. 

Ηοίίοβ ίο ΣηρΙοχβΓ λγ.Η ΞηβίηββΓ, 

61.2 Αηχ ηοίίοβ ίο Ρβ 8Ϊ νβη ϊο ΞΐΡΙΟΥΣΛ ογ ίο ίΡβ ΕΝΟΣΧΈΣΗ νιηώβΓ 
ίΡβ ίοΓΜ οί ίΡβ ΣΟΧΤΗ.ΑΓΓ ίΡβΙΙ οβ 3βηί Ρχ ρο3ί, οβΡΙβ, ίβίβχ ογ 
ίβ30χηί 1 β ίΓβηίΒΪίδΙοη ίο ογ ΰβΙΙνβΓβίΙ Ρχ Ρβχκΐ οη Γβοβίρί αί ίΡβ 1 
Γβδρβοίίνβ α6<!Γβ33β5 ηοηχηαίβ6 ίοτ ίΡαΐ ρνίΓροββ ΐη ίΡβ ΟΟΝΤ5.ΧΟΤ 

ϋΡαηββ οί ΑιΙώΓβδβ 

61.3 ΕίίΡβΓ ΡΑΛΤΥ παχ οΡαπββ 4 ηοηΐηΔΐβά «<ϋΓβ 55 ίο 4 ΠθίΡβΓ 4 ΡάΓβ 55 ΐη 
' ίΡβ οοχηιίΓν >ΡβΓβ ίΡβ νΟΛΧ ΐϊ ΡβΐηΒ εχβουίβά Ρχ ργϊογ ηοίίοβ ’.ο 

ίΡβ οίΡβΓ ΡΑΛΤΥ, »ΐίΡ 4 οορχ ίο ίΡβ ΣΧΟΙΧΞΞΛ, 4 ηί ίΡβ ΕΧνΙΧΞΞΛ 
Β 4 χ, ΐίο 30 Ρν ργϊογ ηοίίοβ ίο ΡοίΡ ·?.ΑΒΤΙΕ 5 . 

Οοη 3 βφΐβηίί 4 ΐ. Α 2(1 ΙηϋίΓβοί ΟοοΜβε* 

62.1 υπΐ 635 οίΡβΓ»Ϊ 5 β βχρΓ“33ΐχ 3 ί 4 ίβ <5 ιη ίηβ 00 Ν"Τ 5 .Α(ΓΓ. ηβίίΡβΓ 

ΡΑΛΤΥ 5 Ρ 411 Ρβ ίββηβά ΙΐεΡΙβ ΐο ίΡβ οϊΡ-γ 7 .Α 3 ΤΥ 5 ογ αηχ ΙηίΐΓβοί 
ΟΓ 00 Γ. 3 βφ 1 βητΪ 4 Ϊ ! 035 ΟΓ ( 145148 Ϊ 31103 43 1 θ 53 Οί ’ρΓΟίΐί, ίθ *5 ΰί 
· 05 β, 1055 Οί ΣθΓΛΓ4θί5, 1033 ’ θί ΟΓΟΟΙΙΟίΧΟΓ. ΟΓ 0 Ό£ΙΓ.ί 33 

ΐηίεΓΓΛί.ί' 03 ·. '.α 33 οηο ία :^ 0 Γ“ 45 β<) 843 ρηοβδ»* 

Ταχβ3 4η(1 Ίηίΐβ5 

63.1 ΑΙ 1 ίεχβδ, ϋΓβοί ογ ϊγ.6 ΐ Γβοί, 4 ηϋ <Ριίίβ 5 οοητ.βοίβί ΐη βηχ νβν 
νΐίΡ ίΡβ ρβΓίοΓηαηοε οί ΗΟΓΚ, ίΡβ »>ιρρ!ν οί χοίΒΓίαΙβ αήίί 
ίβπνΐοβί Ρχ ΣΟΗΤΛΑΟΤΟΒ ογ Ρίδ ΣαΡοοηίΓοοίοΓβ ογ ίΡβ 3 υρρΙν οί 
3 βΓνΐοβί Γγοβι βηχ ΙΡΐΓ (1 ρ 4 Γίχ. ίο ΟΟΧΤΗΑζΓΓΟΛ. ΐηοΙνκϋη 8 βον 
4θοηιΐη8 Πηβ5 οτ.ιΐ 5αΓθΡβΓ?β* ίοΓ ίΡβ 343β βη <1 2 *ηεη 11 χ 4 Π 4 η <1 
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βν*Γ>- ίωβίΐοη &τ.6 άυίχ 1ηρο5β6 ΟΓ ίο ΐοβ Ιβροϊβίί βί ωχ είηβ ίν 
ΐΛν ΐη εοπηβείΐοη ίίβΓβνΐίί, Ιί ίοπιβ βηΙΪΓβΙν ίχ ςΟΝΤΡΑΓΓΟΒ λ πΊ 
ϊΐΐϋΐΐ ίβ ρβ!6 ίχ 00Ϊ17ΒΑ0Τ0Κ βχε Ιιΐίίνβ Ιχ βί Μ* ονη βχρβηϊβ. 

63.2 ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΒ · δίιΐΐ βίβο ρβχ '4ί Μ$ ο*τχ βχρβηϊβ νίβη 6ηβ β 11 
ΙοροΓΤ/βχροΓί Ιίεβηδβ ίββ* βη6 ΙβροΓΐ/βΓροΓί ί&χβι «Λ 6·Λίβ3 οη 
3βΓνϊ063, βφαΐρββηϊ,.δυρρίΐβί ω6 οβίβΓίβΙι ίΒροΓίε6 ογ βχροΓίβ6 
ίχ ΟΟΜΙΚΑΟΤΟΚ. 

Α3 ΓβίβΓδ ίο «ΜίβΓίηΙ* (ηοί ρΓθ6ηεβά ίη ΚΙΣΣΟΣ) 5 ιχρρ11ε 6 ί>· ίίβ 
ΟΟ.νΤΒΛΟΤΟΒ ίο ΐ>β ϊηεοι-ροΓαίβ6 ογ υδβ6 1η ίίβ ΚΟΕλ ίίβ ρΓονίδΙοη* 
ο? Οίβυιβ 64 ίβΓβΐη ίίηΐΐ 4ΐ*ο βρρίχ'. 

ΜοίβΓίβΙβ ω6 ΡΙΑΝΤ ίο ίβ ΐηεοΓροΓ4ίε6 1η ?Ε2ΜλΝΕΓΓ «ΌΚΚ3 ίίβ 11 
ίβ ϊοροΓίβ<1 ΐη ίίβ ΕίΡΙΟΥΣΒΊ ηωβ. 

63.3 ΕΜΡΐ,ΟΥΏ.δίαΙΙ Γβίιΐη ωχ ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΒΊ χηεοηβ ίβχ ίο ίβ »1ίίίβ16 
1η βεεοΓύωεβ νΐίί ίίβ ΟΚΣΣλ ίβχβίΐοη ΙΑΚ$* οη *11 ρβνπβηίι ίο 
ΟΟΝΤΒΑΟΤΟϊ ρυηιιωί ίο ίβπ»3 ακτββά 1η £εοηοπι1ε Τβπηι βη6 
Οοηάΐίΐοηι. 5υςί .-βίβΐπβύ ιχιιπ* οΓ ϊηεοπβ ίαχ ΕΜΡΙΟΥΣΒ. χίβΠ 
Γβίχχτη ίο ίίβ εοορβίβηί ΟΓββΕ Λ·.ιίίο:-1ί1β3 ω6 *111 Ιίδυβ ίο 
ΟΟΝΤΒλΟΤΟΚ ίίβ Γβίβνωί ,^βΓίΙίΙεβίβ βί ίίβ βη6 οί ίίβ ίΐιεβΐ 

Χ64Γ. 

63.4 ΟΟ.νΤΒΛΟΤΟΒ ίίβΐΐ 6βίβη6, ιη6βΒη1Γχ ω6 ίο 16 ΞΜΡΙΟΥΟ ίβπίβιι 
ίΓΟΒ ΙΙβΜΙΙίχ Γβιυΐίΐη* Γγοπ ΟΟίΠΈΛΟΤΟΗΊ ογ ίΐδ δΜίεοηίΓβείΟΓδ’ 
Γβΐΐϋτβ ίο (1) ββΕβ ίίπβΐχ ρβχηβηί οί ογ ρβχ ωχ οί ίίβ αίον· ογ ; 
(11) εοηρίχ »1ΐί ίίβ ρΓονΙβΙοη* οί ίίβ ΟΓββί ί« 6βίβ ·εο6β ογ 
ωχ οίίβΓ ρΓοοβάιιταΙ ΓβφΐϊΓβΒβηίι νΐίί Γβιρβεί ίο ίίβΐΓ ρβχββηί. 
ΙηίβΓββί. ρβηαΐίΐβδ - ογ οίίβΓ Ιΐηίΐΐΐίίβι βτίιΐηί ίΓοο δίχεί 
Γαΐΐυτβ* 3ίβ11 ίβ Γογ ΟΟΝΤΕΛΟΤΟΒ'ι βεεοιχηί. 

63.5 Α11 εσβίβ 4η6 βχρβη*β3 ίθΓ ΟΟΝΤΒΛΟΤΟΗ εοαρίχΐη^ νΐίί Μ 3 
οΜΙχβίΙοη νιηΰβΓ ίίιβ ρτβββηί Οίβωβ 4Γ« Ιηοίικίβά ΐη ίίιβ ΟΟΝΤΕΑΓΓ 
ΡΗΙΟΕ. ΕΜΡΙ0ΥΣ5 ιίχηΐΐ α1·αχχ Ιιον# ίώβ τίβΐιί ίο »1ίίι1ιο16 εί ωχ 
ίΐββ ωχ άυβ ρβχββηί ίο ΟΟΝΤΕΑίΓΓΌΚ υ»1βΓ ίώβ ΟΟΚΤΒΑίΓΓ, ιιηίίΐ 
00ΚΤΚΑ1ΤΤ05 ρτονββ χ&ίίχίωίοΓίΙχ ίο ΕίΡίΟΊΈΒ ί^4ί Ιιβ ηοχ οοβρϋβιί 
νΐίΐι 1ιΐ3 οΡΙΙβηΐΙοηχ ΙχβΓβαηίΙβΓ. 

ΙβροΓί «Ιιτίΐω, Βΐιίρρίιιβ ωιΐ οίήβτ οίίΛτχβ* 

64.1 “Π»β ΰΟΝΤΚΑΠΌΒ ίίιοΠ ίβ ΓβχροηηΙΜο Γογ ίβωΐη^ 411 βΓρβαί«3 1η ■ 

εοηηβοίΐοη νΐίΐι ίτωβροΓίίίΙοη οί Μ* οβίβΓίίΙϊ, βςΜΐραβηί, 
ίοοίί, Ρ1ΛΝΤ ω4 χίφρϋββ Γβ<ριΐΓβ<1 ίθΓ ΪΟΒΣ ϊχοοαΐχοη ίο ωτί ίη:β 
3ΣΤΕ ω6 ίΐιβ ίΟΝΤΒΑΟΤ ΡΒΚΓϊ 3 ^δ 11 Ιϊβ ιΙββΒΒά ίο Ιηοίχχάβ 
Ιπίίεβίΐνβ’χ: 

β. Η4γΙμιιγ ω6 ροΓΐ 6«ο3, *1ΐ4Γί4ί*. ΐ4ηϋπί, ρΐΐοίβίβ, 

3ΐχ1ρρ1η3. ίΓωβροΓί^νχβίοΜ ο1β4Γωεβ ωί οίΙχϊΓ ο1ΐ4Γϊθ3 ογ 
6\Χ03 4Γΐ3ΐη{ ίΓΟΒ ίίβ ίαρ0Γί4ίΐ00 οί 411 ■ ΒΛί ΒΓίαΙΐ , 
βφχΐρπβηί, ίοοίβ, Ρ1ΛΚΤ 4η6 ίχχρρϋββ Ιηίο ΟΓββοβ (οη 5ΣΤΕ) 
ω6 βχροτίάίΐοη ίΙιβΓβίΓοπ ΓβςυΐΓβί Γογ ογ Ιη ςοπηβοίΐοη 
•Ιίίι ίΛβ νΟΡΚ ογ 1η ίΐιβ ρβΓίοπίωεβ οί ίΐχβ ΟΟΝΤΒΑΟΤ 
ίοίβίΙχβΓ *1ί1ι ε1ΐθΓίβ3 Γβίβνωί ία ίΐχβ Ιπίχιτηηεβ οί ««εϊι 
1ίβη3 *1ΐ1ΐ3ί 1η'ίΓ4η3ΐί. 

1χ. ΟΟΝΤΒα(ΓΓΟΚ 3ΐΐ4ΐ1 οί>ίη1η 4ί Μι ονη εοιί 4Γ.ί ολγο. ηΐΐ 

ηβεβ330Γχ βηίΓχ Γβίΐίεηεβ ωΛ νοΓβ ρβηπίίι. ίθΓ ΟΟΜΊΓΚΑΠΌΒ, 
Μ3 ρβποηηβΐ ω6 1ιΐ5 3η6εοαίΓαοίθΓ3* ρόποωοΐ. ίεεα ίίβ 
Γβίβνωί δΓβββ Α\ΐί1ΐΟΓΐί1β3. 

Μβηβ ω6 ΟΙοίαη 

65.1 Ιί 4ί ωχ ίΐηβ ίητοοδΗουί ίΐ»* άχιτοίΐοη οί ίΐιβ ΟΟ^ΓαΛΠ· ίίχβΓ· 

χΐχουΐά 6β βν!6ωεβ οί ωχ Ιΐεη ογ εΙΜβ ν^ΐεΐι ΣΚ?ίΟΪΣ? αΐ^ίχί 'οβ 
ΟΓ 6β003(β 1 χαΜβ ίο ογ ίο νίιΐοίι ΕΜΡΙΟΥΞΒ*3 ρΓορβΓίχ βίςίχί 6β ογ'· 
ίβεοηβ $υ^βεί ω5 *Μεη 13 εΐιατζβοίΐβ ίο ίΐιβ ΟΟ.ΊΤΒΑΓΓΟΚ ογ ωχ 
οί 1x1* *ιχ6εοηίΓαείοΓ3. ίΐχβ ΕΜΡΙΟ'ΓΏ 43 1οη{ 43 Μ εοηβΐάβ» *νιεη 
11βη ογ εΐαϊα ΓββίοηοΡ!β Ιχιίΐχ 1η ιιιΜίωεβ ω6 1η οοουηί ιΐιοΐΐ . 
1)4νβ ίΛβ Γΐίίί ίο Γβί4ϊη ουί οί ωχ 4ποαηί3 Ιηνοίεβό ίχ ίΛβ 


ΟΟΜΤΙίΑΟΤΟΚ ω οηοχχηί ϊχχίίΐείβηί εο εοαρίβίβΐχ Ιηέβαηΐίχ ^ 
ΣϊίΡΙΟΥΣΒ 4£4ΐη*ί 3«ε1χ 11βη ογ ε!4ΪΒ νιηίΐΐ 3«ε^ ίΐββ 4 < 

ΙχβεοΒβ* *4ίΐ3ί1β6 ίθ4ί ϊυείχ 11βη ογ εΐοίβ I* πο οογ» ν 4 ΐΐ 6 , ί^, 
ΟΟΙΓΓΡΑΓΓΕΡ Μν1η2 ίΐιβ 

Γΐ^ίί ίο ρΓον16β οϋβφωίΕ 34 Πα 0ιΐ4Γωί9β3 χη ΓβρΙοεβββηί ο( 
Γβίοχηβύ βηοιχηί. 

65.2 Ιί ωχ 11βη ογ εΐοϊη σεεχχτ* ογ Γβηαΐηη ιιηϊβίίβίΐβύ 4 ίί*ρ ^ 

ΜΣΟΗΑΝΙΟλΙ ΟΟΜΡίεΓΙΟΝ 4 π6/ογ ρΓονΙβΙοηοΙ βεεβρίωεη 4η6/βρ 

ίβπΐηοίΐοη οί νΟΒΚ, ίΐιβ ΟΟΝΤΤΪΑΠΌΡ $1x411 ρΓΟβρίΙχ Γβίχιηί ίο 
ΕΜΡΙ.0ΥΕΚ ο 11 4ηουηί3 ίΐχβί ίΐχβ ΕΚΡίΟΥΣΒ Β4χ ία εοηρβίΐβύ ίο ρ«^ ^ 
61*ε1ΐ4Γ8ΐη3 βαεΐχ Ιίβη ογ εΐοίπ Ιηοίχιάΐη* 411 εο*ί 3 ^ 
Γβ43οηαί 1 β Ιβ^άΐ ίββ*. Ιί 13 ΙχονβνβΓ άίΓββΛ ίίοί ΒίΡΙΌΥΣΒ ίβίο^ 
ροχίηβ 4ηχ Δβοχιηί ίο ύίιεΚοΓίβ 5\χεΙχ Ιίβη ογ οΙδϊβ, ιΙχδΙΙ Δίΐν^* 
ΟΟΝΤΚΑΟΤΟΒ ίΐνΐη* ίβη (10) ΠΑΥ3 οίνωεβ χΛ·1ίίβη ηοίΐεβ ίο ρβΓ*ι* 
00ΝΤΡ.Α(7Γ0Κ ίο ίοββ 411 ηβεβίβοΓχ οοίΐοη ίη εοηηβείΐοη ίίβΓβνίίΙχ. 

Οοηίΐίβηίΐαΐΐίχ 

66.1 ΟΟ.νΤΚΛΟΤ02 ηίχα 11 ίο 16 1η εοαίΐέβηεβ ωά ηοί 61νυ!2« ίο ίί!τ6 
ρ4Γίΐβ3 ογ α*β 1η 4ΐχχ νβχ οίίβΓ ίίχω ίθΓ οεοοορίί^ίΐη^ νΟΕΣ, ωχ 
ίβείηίεοί ογ οίίβΓ Ιηίοπηβίίοη 5ί*ε1θ3β<1, 6ΐΓβεί1χ ογ 1η6ίΓβεί1χ, 
ίο ΟΟΝΤΕΑΟΤΟΒ ίχ·ΜΤ.0ΥΣ21 1π Γβ^ηπΐ ίο ΗΟΚΚ νΐίίαοί ^ΦΙΟΥΗΪ'ι 
ΡγΙογ βρρΓονβΙ 43 1οη$ 4$ 4χκ1 ίο ίίβ βχίβηί ίίβί δυεί ΙηίοΓΒβίΙβ 
1* ηοί 1η ίίβ ροίΐΐε 6θΒ4ΐη. ογ ναβ ηοί ργΙογ ίο Γβεβίρί ίη· 
ΕΜΡίΟΥΣΕ β 1 Γβ4ί1ν ίη ίΐιβ ρο*3β3*ϊοη οί ΟΟΝΤΚΑΟΤΟΒ ογ 13 Γβοβίνβί 
ίχ 00ΝΤ5ΑΠΌ8 4ίίβΓ Γβεβίρί ίΓοβ ΣΜΡΙ.0ΥΣ3 ίΓεβ 4 ίίΐπΐ ρ4Γίχ Άο 
6ο β β ηοί ΓβςοίΓβ ΟΟνΤΒΑΟΤΟΚ ίο ίο 16 Ιί 1η εοηίΐάβηεβ 4η6 νίο 616 
ηοί οεφίΐΓβ 5υεί Ιηΐοηβίΐηη 6ίΓβοί1χ ογ Ιη6ΐΓβεί1χ ίη· 
ΕΗΡ10Υ22. 

ΟΟίΠΤΑΠΌΚ'3 οίΐΐββίΐοη ίθΓ εοηί16βηίΐ4ΐ1ίν βχΪ3ί3 βίβο οίίβΓ ίίι 
βχρίΓβίΙοη οί ίίΐ3 ΟΟ.νΤΒΑζΓ. 

Οιίΐίΐβββηί, Ονηβηίΐρ οί ΟοειΐΒβηί3, ΡβίβηίΛ, ϋαίβΓίηΙχ 

67.1 Α11 6οεοΒβηϊ3 ρΓβρ4Γβ<1 ίχ ΟΟΝΤΡΑΟΤΟΒ οηάβΓ ίίβ 03ΧΤ2Α0Τ 4Γβ ρΓορβτίχ 
οί ίίβ ΕΜΡ10ΥΏ. 

67.-2 ΕΜΡ1.0ΥΕΕ νίΐΐ ίίνβ ίίβ τΐ^ίί ίο νΐ3β νίίίουί Ιΐβίίβίΐοη ίίβ βίονβ **16 
άοεηαβηίαίΐοη Γογ ίίβ εοηβίηχείΐοη. ορβΓαίΙοπ. Βοάΐίΐεηίΐοη Γβρβίτ βηί 
ηβίηίβηωεβ οί ίίβ ΚΟΒΣ. 

67.3' Τίβ βηΐΐίΐβββηί ίο αΐΐ ΒαίβΓίβΙ*. βχιρρίίβι βη6 ίίηχείοτ·* 

ρΓοεατβά ογ 3υρρ11β6 ίχ ΟΟΗΤΚΑΟΤΟΕ ω6 1ηίβη6β6 ίο. ί· 
1ηεοΓροΓβίβ6 Ιη ίίβ ΙίΟΗΚ. ϊίβΐΐ ρ433 ίο ΕΧΡΙΟΥΣΕ υροπ ρ4Χ»«ί 
ίίβΓβίΟΓ ίχ ΞΜΡΙΟΥΕΕ ογ νιροα 6β11νβΓχ ίο 5ΙΤΕ, νίΙείβνβΓ οεεητ» 

βόΓΙΙβΓ. 

67.4 00ΝΤΚΑΟ0Η 3Μ11 6βίβη6 ΣΜΡ1.0ΥΣΒ' 3, βί ΕΜΡΙΟΥΏ'ί Γ«φχ·*ί 

484ΐΐ13ί χιχχίι ΟΓ εΐοίηβ ίθΓ β11βϊβ6 ΟΓ βείχιοί ΙηίΓίΕί· 3 · 3 ^ 
4Γΐ3ΐπ( ουί οί ΟΟΜΤΗΑΟΤΟΒ’ ι Ιιανίη^ 1ηεοΓροΓβίβ6 Ιηίο ΚΟΕΚ ογ <»·* 
1η ίίβ εοηοίηιείΐοη ίίβΓβοί αρρβταία*, 4Γί1ο1β3· ρΓοεβί*·*· 
εοαρο*1ί1οη3 ογ Ιίβη* οίίβΓ ίίω ίίοββ· ρΓον!6β6 ίχ ίίβ ΕίΡίΛ^ί 
ρβίβηίβί ογ ρΓορτϊβίΔτν ίο ίηΐπί ρ*Γίίβχ, ω6 βίβΐΐ ίηίβηηίίν 105 
Ηο16 ΞΜΡΙ.0ΥΣ31 ίιηΐββ*· Γγοβ- ωχ Ιΐβίΐΐίίΐβ* βη6 βχρ·3* Μ 
Γββνιΐίίηϊ, ίτοη 3ηεί 3χιχίι 

ογ ε 14133 · Ιη βυεί βείΐοη* ΕΤίΡΙ-ΟΥΣΡ ββχ ίβ ΓβρΓβ*βηίβ6 ίχ εο'ΟΛ*·^ 
οί ίΐι-είοίεβ 4ί ΟΟΝΤΡαΟΤΟΒ’ ι βχρβηίβ. 

Ιη6βρβη6βηί ΟοηίτβείοΓ 

6Θ.1 ' Ρογ ίίβ ρ\ιτρο363 οί ΟΟΝΤΤίΑίΓΓ βη6 βΐΐ νΟΚΚ ίο ίβ ρτονΚΐ· 45 

. |8 

ίβΓβχιη6βΓ, ΟΟΝΤΕΑΠΌβ *ίβ11 ίβ οη6 δίβΐΐ ίβ 6ββαβ6 ίο »·► 
Ιη6αρβη6βηί ΟοηίτβείοΓ βη6. ηοί ίίβ 4{βΓ.ί. ^βρ^Β3ββί4*^ ν, ^ 
βαρίοχββ οί Ε^ΡΙΟΥΣΕ. 

ΟΟΝΤΕΛΓΓΟΕ δίαΐΐ ίβνβ ηο βαίίοΓίίχ 6ο «Δ>χβ βπν ιί4*.ί** ί ®' 
ΓβρΓβδβηίβίΙοπ* ογ εοβηΙίΒβηίι οί βηχ 1<1η6 ογ ίο ίβίβ βηχ 
νίΐεί 3ίβί1 ίβ Μη61η2 χιροη ΕίΡίΟΥΣΚ. βχεβρί 41 ρτονΐ6βί 
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ΙιβΓβϊη ογ «ρβςΐίίεβίΐγ βηίΙχοΓΧζβί Βγ ΕΜΡΙ0ΥΣ2. 

Ιη 4<ί[ϋίίοη, ΟΟΧΤΚΛΓΓΟΒ 5ΐ}β1Ι ποί ο&λβ ατ.γ ρυηϋςβίϊοοί. 
ΛηηοαηοβΒβηί* ογ ρΓβίβηίβϊΙοΜ ΓβΙβίβ<3 Ιο ΜΟΚΧ, νΐίΐιουϊ. 
ΕΊΡΙΟΥΞΕ'β ργΙογ βυΐΛοΓίζβίΙοα 1η ΜΙΤΙΜ». 


ροηίΐΐβί οί ΙηίβΓβϊί 


69.1 


ΰ0.νΤ3ΑΓΓΌ3 ίΗβΙΙ βχβτοΐδβ ΓβΛίοπΔ&Ιβ οβΓβ βηώ (ϋϋ^βηοο ίο 
ρΓβνβηί *ηγ βοίΐοηί ογ οοηάΐίίοηκ νίχοί οομΜ .-βχαΐ* Ιη λ 
οοηίΐΐοί νχίϊ ίήβ ΕΜΡΙΟΥΖΧ'* ΐβίί 1:ιίβΓβ563. Τϊή* οβ1Ϊ83'1αη 
*ίΐΛ 11 βρρίγ ίο ίΛβ βοίΐνΐίΐβϊ οί ίΜβ βαρίοχββι αηά αςβηΐ! οί Ιϊιο 
00ΝΤ3Λ0Τ03 1η ΙίιβΪΓ Γ8ΐβ»1οη5 *1ίίι ί.Ί* βχρίογββχ, οββηίι &Α 
ΓβρΓ·4ΒΠΐ4ί1νβ3 οί ί^β ΕΛΕΟΥΣΕ ’ 5 νβηάΟΓΒ, βυΙΚΟΓ.ίΓΟβίΟΓ* ΛΤΑ 
ίΜηΙ 0βΓ>Χβ3 λγ!513? ΪΓ33 €0ΗΤ5Λ??. 

ΕηίίΓβ Α8Γ«ο·βηί 

70> 1 Τΐιβ ΟΟΝΤΒΑΟΤ εοηϊίΐίηίβ* . ί&β βηίΐτβ Αχτββββηί 

ίβίνββη 'ί&β ΡΑΚΤΙΕΣ Ιιβτβίο βηύ χυρβΓ^βύβ* «11 ρτΐοτ 
Μβχοίΐβίΐοηί , ΓβρΓβίβαΐβϋοηδ ογ ββΓββοβπίϊ Γβίβίβώ 
ίΙΐβΓβίο, β 1 ί ΙΐβΓ βΓΐ^ίβΠ ΟΓ ΟΓβΙ, βχοβρΐ ίο ■ ί ώ. Β 
βχίβαί ίΐιβγ λγβ βχρΓβ3δΙγ ιηοοΓροΓοίοά Ια ί&β 
00ΝΤ2Λ0Τ. Ηο 0 ( 140203 , «1ίβΓαίΙση5 ογ αοάΐίΐεαί1οη5 
ίο ίϊιβ ΟΟνΤΚΑΟΤ *λα11·1>β βίίβείβΛ ιιηΐββθ 1η ΜΙΤΙΝβ 
βη<1 <1αI γ βΐ^ηβά 1>γ ίϊιβ ΡΑΒΤΙΕ5 ΙιβΓβίο. 

Βηιΐηβδβ Είΐιΐο* 

• 71 .1 Τΐιβ' βίνΐηί ογ οίίβΓίηκ οί βηγ ίοηαβ'ΟΓ εσ·βΐ55ΐοα 

«ΒβίΙιβΓ ΐη ίϊιβ ίθΓ> οί αοηβγ, 8θοΰ5 ογ χβΓνίοοχ Βγ 
ίϊιβ ΟΟΜΤΒΑΟΤΟΚ ΟΓ Ιιΐβ βηρίογβββ ίο οίΠεβΓί ογ 
βαρίογβββ οί ίϊιβ ΣΛΡΙ.ΟΥΕΒ, ογ ίο. ίΐτπ* ογ ρβΓβοηβ. 
νΟΓίΙηβ οη ίΐιβίτ ΒβΒαΙί ϊΒβΙΙ 5β άββ·β<1 β ΒτββοΙι οί 

ίϊιβ ςΟΚΤΕΑΟΤ . Λαά ίϊιβ ΕΝΡΕΟΥΕΒ β&βΐΐ Ββνβ ίϊιβ Γΐ*1ιί 

ίο ίβΓ·1ηαίβ ίϊιβ ΟΟΙίΤΚΑΟΤ ίοτ ολοϊβ 1η βεεοΓάαηεβ 
νΐίΐχ'ίΐιβ ρΓονίθίοηϊ Ββτβοί. · 

ΟοηίΓβοί ίο Οο·β Ιηίο Είίβοί 

73.1 Τ&β ΟΟΝΤΕΑΟΤ βνβη 1ί χί£ηβά 1>γ ίϊιβ ΡΛΒΤΙΕ5 ϊίβΐ 1 ηοί 

οο·β ϊηίο βίίβοΐ χΙίΒοαί ρτίοτ ίαΐΐίΐΐΐΐηβ οί ίϊιβ 
ίοΐΐονίηβ οοηάίίίοπβ :· · 

λ. Οίίΐοΐβΐ βρρΓονβΙ οί ΟΟίίΤΒΑΟΤ βπ<1 βΐΐ 

οοπίΓβοΐΟΛί ίβτββ βη<1 . Οοηάΐίΐοηβ ϊιγ ίϊιβ 

Ρβτίΐοβηί (ϊΓββίο &ηά 5ονχβί ΑαίΙιοΓΪίΙβε. 

1>. 5ΐβη1η2 οί «11 Ρΐηβηοίηβ βη«1 Εοβη ΑβΓββββηίχ 
Ββί»ββη ΕηΡίΟΥΕΐ 40(1 Εβοΐΐΐοκ Β^πίεβ. 

Ο. ΟΟΙίΤΕΑΟΤΟΒ ίβΙπΒ 1β8»11γ ρβΓβΐίίβί! ίο ιιιβ 
βονίβί ρβΓβοηηβΙ £ογ 4 ρβτ1ο<1 οί ίΐηβ 43 15 

ΓβςοίΓβίί ί Ο Γ ίίβ ρβΓίθΓβ4Π0β θ£ ίΒβ 'ίΟΚΕ 4Π(1 
ίοτ 4 ηαχίαυα Γ4ί1ο οί 40« οί ίϊιβ ίοίοΐ νοτχ 
ίοΓββ βηρίογβά οα ίϊιβ ρχρβίχοβ οοηχίΓηοίΙοη. 


ΒΙΟΚΑΤ 51 

ΐεΕ 31 

2. Ρογ ί&ο 5 ο ρρ 1 γ οί Μ4ίβΓΐα1 ίοΓ 04ί1ιο^1ο ΡΓοίβοίΙοη 

(3υι>^β^ί ίο 4£Γββηβπί οη χρβοϊί 1θ4ίίθΠ3 ) 

Βγ υ.5. Ώο 114Γ3 ίνο ηΐΐϋοη' βΐχ Ιιοη'ίΐΓβίΙ ίοΓίγ Πνβ 
ίΒου34η<1 Πνβ ΒηΠίΐΓβιΙ βί^Ιιί (1150 2 645 508) 

Τΐιβ ίοαΓ ρβΓοβηί (4Χ) Ιηοτββββ 4υβ ίο ϋθϋ Ιηίΐβίΐοη »Μο1ι 
*β5 ΙαβΟΓροτβίβά 1η ίϊιβ ΟΟΧΤΕΑΟΤ ΡΗ^ΡΪ βίονβ 1ΐ43 ηοί ίββη 
Ιοίιΐ(1 οά Ιηΐίΐιβ ,ρΓίςβ ίοτ 5ΐιρρ_1γ οί/ηβίβτίβΐ ίοτ οβί!χο<!1ο 
ΟΓΟίβαίΙοη.* ' Γ 


Μ(Κ «I ΠΧΙΙΙΙΪ 
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4 . ΒΐυΕ1Λ3€Χ>Ο^ΓΝ ΟΡ 


σοΝτκΑστ 


ΡΚΙΟΕ 


ΒΡΕΑχηαγν ογ γον-τβαγτ ρ,βιγε 

ΒΓβ4^<1ονιι οί ΟοηίΓβοί ΡγΙοβ 
ρβΓ ΟοηβΟΓίΙιΐΒ ΜβηίβΓ 




ΜβεΙιίποΐπροΓί 54 186 122 

ΒΙΟΚΑΤ 

ΙΟΣ 876 92Β 


5 600 740 000 
12 563 189 000 
36 071 000 


55 063 050 


18 200 000 000 . 


Ορίΐοπλί ΑηουηΗ 

ΤΙιβ ΟΟΤΓΪΑΟΤ ΡΚΙ0Ε βι ρβ γ 00ΜΤΚΑ0Τ ΑΟΒΕΕΜΕΚΤ 3 6β 11 ίβ 
ΙηβΓβαιβΟ 43 ίο11ο«3 1η οτΟβΓ ίο 4ΓΓΐνβ 4ί ίϊιβ ηβ» 00ΜΤΒΑ07 
ΡΚΙ0Σ 

1. . Ρογ ΟρίΙοηβΙ Τ1·β 5εΙιβ<1ηΙβ : 

Ροτίΐοη (βΙιαΓβ οί ΟοηίΓβεί) οί 
' ΪΙηβΙιΐαο1*ροΓί 



αικ μϊ »ιριι.ιν( 
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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΡΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


5 _ 500ΡΕ ΟΡ ΝΟ«Κ 



"ίι* 05ηρτ;;β3 104 'τώ 36" βηώ 411 Ι'-η 30" πβίη 

ί~βπ 3 π:ί δίίοη Ιίηβ, ώβ3ίοη ?Γβ33\ΓΓσ 57 Ηβη. ν.ΗΙϊ!» 
^?1Γ.5 3- Κϋΐβ (0Γβ«7 3*!:ίί4Γίβη ίδΓώβΓ) βηώ β.ηώ» β7 
*-1ι 7Γί 4-2 (Α771Κ» ΑΓβι). Α1ΟΠ7 ί7β θο«Γ3« οί 

2«ρΓΡ«1η··3-β1/ 515 V; £ 1 ο;ηβ7Γ63 7ΗοΓ» »γ« οίί-7*Ινβ 

·*£»ητϊ;«3 «ΗίοΗ νίπ 3βΓ\·» &13 ο 1 7ί βδ βηώ 3 *ν*ί.»ι 

ΜίαΓ ΙηώαβΐΓίΜ. 

α«ι!ι!*> ■"* πιβίη ΙΙη· βηώ 7Ηβ ΗτβηοΗββ, 7Ηβ Ρ?.0. τ Ξ0Τ 
ίθΓ*3θ*5 ι οβΓ7βίη ηιχηΗβΓ οί Κ«7*Γίη7 βοώ 
Κβ^«Γίη5/3*ώ«7Ϊβη 57β71οη3 ββ **1ί ββ ΕβηοΗβ 0β3 

ςοηϊΓο! 2βη7Γ*3 βηώ' 0ρβΓβ7ίη? βηώ Κ*ίη7βηβηοβ 


ΟΟΝΤΙΙΑΟΤΟΚ’δ .'οΓββηίββΐϊοπ βοώ· 7Η« βχβο·.ι71οη ρΐβη 
δΗβΠ Ηβ Ηβββώ οη 7Ηβ ρΗίΙοεομΗγ 7Ηα7 «βοή ,χρΓββιΙ 
εχβουΐεδ ηοδ7 οί 7Ηβ ρΐρβίβγίηβ »ογ^ 5 βδδίδίβώ ' Ηγ 
βρβοΐβΐ ΚΓΟίιρχ Γογ ο γο 5 5 ί η 3 5 , 71β-ίηβ, δΐβϋοηδ,· 
ώϊί ίίοιιΐ I 4Γββ5, βίο. ΕαοΗ δρΓυοώ 3Η«11 Η<ινβ- ΙΚκίτ 
ββία δί7α οίίίοβδ *ΗεΓβ ' α 1 30 7Ηβ 3θρβΓνΪ3ίοη 7*-’.ιπ:; 
νίΐΐ Ηβ δίΐιιαίεώ. Οοο οί ΙΗβκβ βίΐβ οίίΐοβδ κΗβΠ Ηβ 
Ηοοκ Ηβ3β ίοΓ 7Ηβ οσπδίπιοΐίοη αβηβζβΓ Γβ$ροη$ϋ>1ο 
ίοΓ ΙΠβ »Ηο 1 ο ΡΡΟσΕΟΤ. 

ΤΗο ΟΟΝΤΚΑΟΤΟΕ ϊΗβ 11 Ηβββώ οη 7Ηβ ΕΜΓ10ΥΕ2*3 5βηβΓβΙ 
ιμιβίΐίγ ΑββαΓβοοβ ρΓΟΒΓβοαβ, οδίβΠΙίδΠ βοώ ββΐπΐαίιι 
β χγβΐοη ΓοΓ ςυβίϊΐγ α33θΓβ3οβ· ώηοιιααηΐβώ Ιη α 
(>υη1ίΙγ ΑδδΐΐΓβηοβ ΜβηιιβΙ ίοτ 7Ηβ ϊροοίίίο ΡΗΟώΕΟΤ, 
βρρτονβιί βηώ δί^υβώ Ηγ « $βο1ογ οβοβ^βοβηΐ σΓίίοίβΙ 
(5 ε β 2.2-5) . 


2.2 ΧαίΐΑ 1 ί-» Εΐηη 

2.2.1 Ρτϊηό 


ετ?Α ΗβίΓ.? 7Ηβ 0«?;εκ οί ΙΗ* ?Α0« τ ΕΟΤ οοη7βηρΙβ7β» 7Ηβ 
οί 7Ηβ ΟΟΝ57?.υθΤΙΟ.ν ΟΓ ΤΐΐΕ ΚΑΙΝ 35“/20" 
ΤΧΑΚΚΧδΕΙΟΧ ΡΙΡΠ.ΙΝΙ Γ?0Μ Κϋϊ,Α ΤΟ Α5ΪΑ ΤΤ.ΙΑϋλ 
ΐνίΐ,υοίίίί 50ΕΑ?ΙΚ Τ?Α?5, ΕΙΝ'Ξ νλΖ,νς 57ΑΤΙ0Μ5 Αί»δ ΑΙΑ 
ΝΓ0Ϊ55ΑΡ.Υ 0?.055Ι?«σ$. 


500?ΐ 0? νθ?ν 1 

7&« δΟΟ?Ι·07 ϊΟΑΧ ώ»30Γϋ»3 7Η»7 ρβΓΪ οί ίίϊ· ΰΓββ'Α 
5 45 ^»Λ5ηΙβ»Ιοη ρΐρβίΐηβ ϊγβίίπι »·Μς^ &β.3 

Ιο ' *3 -»ί>113ίι»(1 νιηώίΓ ^ίιβ ρΓ·3*η^ 00ΝΤ3Α07 Ι.β. 
ΛβίπΐΙηβ. 

Τ}> £ ΟΟΝ77Λ07 00(ηρΓΐ3β3 ϊ>.β ίο11ο«1η?· βρρτοχί .·ηβς» 
,τβίη ςΜίΓΛϋΙϊί βηώ 14*Λ5. βί ηο3^ δρβοΙίίοβΠ/ 

ίβίΟΓϋβί 1η 00ίίΤ?.Α07 ώοοϋηβΓΛχ. 

ΤΓβηίΐηϊ53 Ιοη ρϊρβίΐηβ, Α^Ι» ΤΓΐβώβ - 
Αηρ^ϊβίοβ οί 30" " <11 <οη 

ν»; τ τντΓν»;οςΒ Γνηοχ&τΛ 

0Ι.ΑΙ3 ΓίΑΤΣΛΙΑΙ. λ?Ι 51- X 6 5 

Τ ΙΝ"»ΤΤ0·» 

1 9,52 ηη 

2 10,3 πιπ« 

3 12.9 ηη 


ΤΙιο ΒοΡίΙίδβΙΐοπ ρβτΐοώ βΐιβίΐ οοβΒβήοβ νίίίι , 
ςΟΚΛΕνοΕ.ΊΕΜΤ ΟΑΤΕ. 

ϋατίιι^ ίίιβ ηοϋΠζβίΐοη ρβΓίοώ, ΙΙιε βοΐίνϋχβκ 
ΐη -ίιβ ίοΠονΙηβ δβοϋοηβ βΗβΠ ϋβ ιιηϋβΓίβΙίοη· 

2.2.2 Ρ 1 >π_·; ί»ιγ 

ΤΗβ 00ΜΤΚΑ0Τ0Κ δίιαίΐ ιΐδο βη υρ ,1ο <!α!β βι»:Ι 

«ΓίΙοίβηί' ρ1<\ηηΙη{ βγβίοπ Γογ 1:1ιβ·· ρίβηηΐηβ,' 1 
οοπίΓοΙ, οοηΙίοΓίηί βη<1 ΓβροΓίίηκ οί 11«ο 

ΡΓ08Γ083 οί ΙΙΐβ *ΟΓί(5 βΠώ ίΐΐβ ' Γ«δΟϋΓΚ 1ί* * 

Γ6(}<ι1γβ( 1 βη<1 ΙορΙβΒοηΙ ϋ. ΤΙιο ΟΟΝΤΚΛΟΤΟΗ' 5 
ρίβηπίη^ ίαηοΐίοη δΐιαίΐ ϋβ βδίβΜ ί.<5>ιοώ *ί*;1ιΐη 
1»ο ποηΐΐΐδ ργϊογ ΐο Ιΐιο 3ΐθΓί οΐ , 

οοηβίΓυοΐΐοο βεϋνίΐϊβδ βηώ δΚβΠ βΐ ί.ΗΪ3 Ιίηο 
ρτβδοηΐ ώείβίΐδ α{' *.!ιβ ρΐ'υροδβϋ ρίβηηίηχ 

5γ3ϊβπ. ρβΐιΐΐηβ*, ΓβροΡίΙηβ ΓΓβςοηηογ, οίο., Ιο 
ΐίιβ’ ΕΪ1ΡνθΥΕ7 ίοΓ βρρΓονβΙ. 

Α ώβ^βϋβώ νο^ίης ρΐβη 'βΐιβ!! )>· ρΓ«ρβ.Γ?(1. 72·.!5 
ϊίιβίΐ 1>· ηβώβ »/ϋϊι ?\ιί£1οί«η^ ώβ^βίΐ οηβατο 

β 3βϋ3ίβο·ίθΓγ ίοΙ1ο«-ιιρ οί α11 ςοηβΐζ^αοΐΐοη 
βοΐΐνΐ^ΐββ- ΤΗβ ρΐβη, νΗΙεΗ 3.ΗβΙ1 βΐ3θ Ιηϋοβΐ,β 
βηγ ηΐΐβτ^οηβ ώβί:β3 ^ο Ηβ ηβ^ ϊγ ίιΗβ Η21Ρ1.0ΥΓΡ. 
■ΗβΙΙ ϊβ ρτβϊβη^βώ ^ο απώ βρρΓονβώ Ηγ ΙΗβ 
ΕΪ1ΡΙ.0ΥΕ5. 

2.2.3 Α»τηιΐΓ*< τ>ρ ^«««νΐΜ λγ4 

?ΓθθβώιΐΓβ3, <1οοαηβηί:βί:ίοη 1>Β3ΐ3, ίΓβτυβηογ βηί 
ηβίΠοώ ο£ βοοοιιη^ΐη^ βΗβ,ΙΙ 2)β βτ^*® 13 **ϋίϊ ^ίι* 

ΞΜΡΣΟΥΤΕ. ΤΗβββ 3Η&11 1»β Γβίβίιβΐ Ιο ^Λβ βΗονβ- 
ηβαΐΐοηβώ ρίβηηΐη^ βηώ ΓβροΓίίη^ 3γ3^βιη. 


ΤΓίΓϊβηΐ3 ϊΙ οη ρΙρεΙΧο* ΑηίΜβΙοβ - 

:*·'ΛΑ Οί 2 5” 


ΚΑ1Ι ΤΒΤΓΕΗΕ3.5 ϋί02ΙΑΙ>1 


01Α55 
1.Π0ΛΤ-1ΟΜ 
. 2 
2 


ΜΑΤΕΒΙαΙ ΑΡΣ 51 X 65 

11,1 οη 
11,9 οβ 
14,3 ββ 



Ιίηβ' νβίνβ 57β7ϊοηδ 

14 

ρβ< 

- 

ίίηο νβίνβ 57β7ΐοηδ βίΐΗ οίί-ΐβΐίβδ 


» 


Ιο Μ/Κ 37β7ίοη3 

4 

ΡΟΛ 


Ηίηβ νβίνβ δ7β7ίοη3 *17Η ΗγοποΙι Πηο 
οοηηβο71οη 

3 

ρη.ι 

“ 

ΙΙηβ νβίνβ 57β7ίοη5 »ί7Η ΗγαποΙι Ιϊηε 
'βηώ Μ/Κ 37β71οπ οίί·7βΚβ 

1 

ρ ο¬ 

■ 

δβΓβρβΓ 57βί1θϋ3 ρΓβρβΓβώ ίΟΓ 

. ςοβρΓββίΟΓ Γαβ11171βδ 

1 

ρέ 


3βΓβρβΓ »7β7ίοη *17Η βΐχίηβ βίβΐΐοη 
βηώ ΙϊΓβηοΗ ίΐηβ οοηηβοίίοη 

1 

ρο 


5οτβρβΓ δίβΐίοηδ {ββΐηΐίηβ οηΐγ) 

2 

ρθ!>ί 

~ 

3οΓβρβ γ 37α7ίοπ3 «17Η Ητβηοΐι Ιΐΐιβ 
οοηηβο71οη 

2 

ροβ 

“ 

5 β Γβ ρβΓ 37β7ίοη3 »17Η οί?-7α7β 7ο 
Μβ7βτίη8 37β7ίοη3 

2 

ροί. 

~ 

0γΟ 351 η83 ΗΥ ΗοΓίηβ (τοβώδ, Γβ11ββγ3, 
οΗβηηβΐ3) · 

. 90 

ρβ 3 

** 

Ηοβώ 0 γ ο 3 31η 8 * (Ε*βΙ· βίηοΓ «ηρβνβώ 
ΓΟβώδ (οηβίηβ) 

57 

ρο* 

- 

ΗίνβΓ ΟΓΟίβίηβδ 

20 

μο 5 


ΐΓΓί8β71οη οβηβΓ 0Γθ*βχηίδ 

225 

Ρ03 

* 

ΚΙιιογ ·η7θΓθοαΓ3«3, Γβνίηβθ οΓΟδοίπ^β 

175 

μο« 


' Κόιι-ώκβίΓυοίΙνβ βχβοίηβΐΐοη (ΜΟΕ) οί 

ββΐά 360Β5 

- ΗΟΡΕ ρΐρβ ίοΓ ΙηβίβΠοΙΙοιι οί 21»β 
εβΗΙβ (1βη8*1ι β3 ϊ1»ο 'οπο οί ρΐροΐΐηβ) 

ΟβΙΗΟίΠο ρΓΟίβοϋοη 5γ3^β«δ 

“ ΡΓοδδΟΓβ Τββϋηβ βηώ ΟτγΙηβ 

* Μ ο <ι £ υ γ ί ιιβ - ο V βο<1 β3~Ιιο111 ώϋονιββηΐβΐ ίοη 

* ΟοΒβΐβδίοηΙηδ βοΐΐνΐίίβδ 

- Ββεβχρί · Ιοοώΐηβ βηώ ίΓβηβροΓίβϋοη οί 11ι« 
οοβίβώ ρΐρββ ί γο ■ ίΐιβ εοβίίηβ γβτώ βτοβ ίο 5 
ΙβΒροΓβτγ 5 ίο Γβ 8 ο γβΓώδ βηώ ααίοαώίηί οί ίΠε 

3β·α . 

Οοηδίτυοίίοη βηώ ορβτβίΐοη οί 5 ίεβροΓβΓγ 
βΙοΓβχβ γβτώδ βίοηβ ίίΐβ ΚΟΚ. 

,ΤΙ»β ονβτβΐΐ οοπίίίΟΓβίίοη οί ίΗβ βΙ>ονβ ριρβίίηβ βηώ 
βίβίίοη ίβρΠΗίκ* ί δ · *1νβη ΐη ϊΗβ' ΕηςΙηββΓίηβ Ρ!ο* 
ΟίββΓβΒδ. 

ΤΗο ΟΟΚΤΒΛίΤ «οτΐίδ ώο ηοί :οορΓΪ3Β εχβοοί Ιοη οί Μ/Κ 
^Ιβίίοηδ, ΐΗβ ιπβΓΐηβ ογ:)3ϊϊΛ 83 βΐ Ββνΐίήηιΐδδα ΐδΙβηΊ 
“Γ 5ΐΑΓί-ηΡ ••ορΚ.ί. 

*1ι« ώος·««ΒΓ:ιί> βηώ ϋΓ-ιβίηβί «η χ ολ* 0 ο η ί :ι 1Π ίϊ·»: 
’-βεΙιηΐαβΙ τ/*ν* ΐίβΜ«:ι1.5 Γογ τ.5ι« (;οηϊΐΓυοι.ι«»η «>Γ 1·>·' 
υ|·*1η · γ·»ιι/;5ι νΊ 5«Ίοη ρίρβϊί:·« ·>γ*· ϊΐκ·«5«Ι 1» 

ΑΙ1 ηαίβΓΐα I »ϊ11 1?β ιΙβΙΐνβΓεώ Ην ίΗο ΕΜΡΙ.0ΥΕΒ. 
«*€βρί οοηϊΐιηαΡίΒδ »ί»ίθ1» βΙΙΙ Ηβ δαρρΜβώ Ργ ΙΙιβ 
^ΟΝΤΚΑΟΤΟΚ .33 με Γ Οΐβαδβ 39 οί £ρ = ϋίβΙ ΤβΓβ3 βηώ 
ε °ηώΗΙοηδ ο ί 00ΝΤΡΑ0Τ-. 7ί*β ρίμεδ ίοτ ίήβ ρ!ρ«>Πΐ<« 
*Π 1 1)β ίοΗνΒΓΟώ η»111ι βχίβτηβΐ ΡΕ οοαϋηβ ·ιπώ 

^ηίοΓηβΙ βροχγ Ιί’ηίπβ'* ίΓοβ α εοβίίπ£ γβτώ ίπ Ογκοβο 
® ηώ ίΗβ ΓοΒβΐηίηκ Ε.ΊΡΙΟΥΕΒ δηρρΙΙο^ * I 11 1>ο 

ώβ 11 νοΓβώ βί ίΗ3 ΟΟϊ.’τΒΛΟΤΟΒ'ί 3ίοΓΕ (δββ «βο(1υ:ι 
2.4). 


2.2.4 1 αη ΠΓ^-5±3-ίΓ1.ηΓ 

ΤΗβ ΟΟΚΤΚΑΟΤΟΡ. 3Ηβ11 ρΓβρβΓβ βηώ ρΓβΗβηί: £ογ 
ηρρτονβΐ η ώβίβϋβώ οΓρβηί3βϋοη ρίβη'ίοΓ Ηίβ 
οΓ7βηί3βΐίοη, 8&οκ1η? ονβΓβΙΙ οοη^Γβο^ 

βώηΐηΐβ^τβ^ΐοη ί\ιηοί:1οΓ.5 β3 «βΐΐ β3 5Ι7Γ 
θΓ7βηί3β^ΐοη3 ίοΓ ββοΗ οοηβΐηιεϋοη· ηρΓοβώ. ΤΗβ 
ρΐβη 3Ηβ11 βΐ30 βΗο» βΐΐ 3αΗοοηΗτβοί:θΓ3 αββώ 
βηώ ίιΗβίΓ · Γβίβϋοη’ <:ο ^Ηβ . Γββί οί £Ηβ. 
ΟΟίΓΓΕΑΟΤΟΗ' 3 οΓ^βηΙββϋοη. Α11 3\ώοοηΗΓβοίθΓ3 
3Ηβ11 ϊ)β βρρΓονβώ Ηγ ΗΗβ ΣΗΡΙ,ΟΤΣΚ. 

ον·3 £ογ■ β 11 ):βγ ρβΓβοηβ 1η ΗΗβ οΓρβ ηΙχ βΙίοη 
3Ηβ11 Ηβ ρΓβίβηΙβι! ΐο ΗΗβ Ε11ΡΕΟΥΞΕ 5 ογ 
ηρρΓονβΙ. ΤΗβ ΟΟΗΤΣΑΟΤΟΚ’3 βΗβίί 3Ηβ11 Ηβ 
ηοΗΙΙΙζβώ ίη 3\ιίί1οίβη^ Ηίηβ Ηο βΠ3ΐιτ8 βη 
βίίΐοίβη* βΐβζ-^~«ρ οί οοηβΐηιο^ΐοη «ογ):*. 

2.2.5 0Μβ1·1.>Ι Α.1411ΓΒΓ.ΓΛ 

ΤΗβ * ΟΟΝΤΗΑΟΤΟΚ βΗβΙΙ ββΗβΗΠβΗ, ιηβΐη^βίη βηώ 
ώοοηηβηί: β (2.Α. ίγί^βα 1η βοοοΓώβηοβ νΙ^Η ΐΗβ 
ΓβΙβνβηΗ ΕΪΙΡΕΟΥΕΕ βρβρίίίοβΐΐοη. ΤΗβ οοη^ΓβΡί; 
Ό.'Α. ηβηηβΐ βΗβΙΙ Ηβ ρτβρβΓβώ 1η βοοοΓώβηοβ 
νΙΗΗ ί:Ηβ ΪΪ1ΡΙ.0ΥΕΣ’ 3 3 ίο«3 . ΤΗ» βχΗβηΗ οί 

ΗΗβ ΟΟΓΓΓΗΑΓΓΓΟΡ ’ 3 ΙηβρβοΗΙοη βηώ ώοΟΜηιβηΗβΐίοη 
βΗλΠ βΗ'ΙβββΗ ί'αΐίΐΐ ΗΗβ .τιΐηΐηιιιη ΓβφχΐΓβηβηΗ3 
οΐιίβώ. Ηγ ΗΗβ ΕΚΡΗΟΥΞΚ. . 

ΤΗβ β.Α. ηβηαβί βΗβΙΙ Ηβ ίθΓ«»Γώβώ Ηο £Ηβ 
ΕίίΡΗΟΥΣΗ ββ 3θοη 43 ροββΙΗΙβ βίΗβΓ ΗΗβ ρΗβΓ~1 οί 
ϋβ ιηοΗΙΙΙ'ίβΗΙορ. ρβΓίοώ, βηώ ηο φΐβ 1 Ι^γ" 7533 ·^-^ 
«0Γν.3 (χβΐώίης. 3ΓΓ, Ηβηώΐηί, »Ηο.) νί11 Ηβ 
ρβΓπιΙΗτβώ Ηβίοτ» ΗΗ» β.Α. .·ηβηϋ4ΐ 1» βρρΓονβώ Ηγ 
ΗΗ» ΕΜΡΙ-σΥΏ, βηώ ΗΗβ β.Α. δγίΗβη .13 
ΓβΗΐ3ίβοΗθΓχΐ7 ΙπιρΙβ-ιβηΗβώ. 

εοηβΙώτΓ^ΗΙβ Ι.-ηρατΗβηο» ν.·ΐ; I Η»'’βΗΗβεΗβώ Ηγ *Ηβ 
ΣΧ?Ζ.£τΣ?. Λο ΗΗ» βίίΐοίβηί ΙηρίβΓΠβη^βΗΙοη οί ΗΗβ 
2.Α/ βγβίβπ» ΗΗΓο-οςΗοΌΗ ΗΗβ οογ.3^γ^ο^Ι οη ρβΓίοώ. 

Ιγ. ογ ί β γ <:ο βηίΓΓβ ΗΗΙί. 7Ηβ ΰ·Α. (πβΓ.Μβ! ϊΗβ! I, 
ί ρ. βώώ:71οη Ηο ώ»»ΓΓΐΗίη9· ·1η ώ»7β11 ' Ηον ΗΗβ 
«ογΗβ ·ΗΐΙΙ Ηβ ρβΓίΟΓτηβώ 1η οηώβΓ 7ο 5ηί£*1 
7Ηβ Γβ^ΐΓβιη»η72 οί . 7Ηβ 3ρβο1£1ίβΗ1οη5, 
ώβίΓΓίΗβ Η ον: 7Ηβ 0ΟΚΤΚΑ0Τ05'3 Ϊ·Α. ώβρβΓίϋηβηΐ 
νί 11 ρΓονΙώβ ώοουιηίηΗβ^Ιοη Γογ ΗΗ» ίαΙίιΙπιβΓ.ΐ 
οί 7Ηο3β Γ»ςηΐΓβΛβη73. 

5^βΠ7γ ΓβΙβΗβώ βοΗίνίΐίβ» · ■ 7ο ' Ηβ ώββΟΓϋβώ 
,ίηοΐοώβ : 

- Εχ7βη7 οί 1η3ρββ7ίοη 
ίΓβςυβηΓγ ,οί ίη»ρβο71οη 

- νΗο βΗοΜίώ ρβΓίοηη 7Ηβ 1Π3ρβο7ίοη 

Γ Ηον 7Ηβ 1η»ρβο7ίοη 3Ηοιχ]ώ Ηβ ρβΓίοηηβώ 

~ Ηον 7Ηβ 1ηβρβο71οη »Ηο\ι1ί Ηβ ώοονιτηβη7βί 

Οηβ οί 7Ηβ βο71ν!7Ιβ3 οί 7Ηβ ΕΤίΡΗΟΪΕΕ' 3 
3\2ρβΓνί3ΐοη 7»βπι νίΐΐ Ηβ 7ο βηβατβ· 7Ηβ7 ΗΗβ 

ΟΟΣΓΠΣΑΟΤΟΑ' 3 ονη 1η3ρβο7Ιοη βηώ οοηΗΓοΙ 13 

βχβΓοίββώ ίη βη βίί1ο1βη7 βηώ 8β7ί3ίβο7θΓγ ' 
ΓηβηηβΓ. 

ΤΗβ ίοΠ'ονΙη^ οοη37Γχιο71οη βο7ίνΐ7ίβ- βΓβ 
βχβιηρίββ οί 7Ηθ3β ίοΓ νΗΙοί) 0·Α. ρΓ0ώβώ\ιτβ3 βηώ 
1ηβρβο71οη βΗοχιΙώ Ηβ ΙιηρΙβΓηβρΛβώ. 

- οοη7βο73 7ο βυ7ΗοΓί71β3, υ71Ι17γ ονηβΓβ 

βηώ Ι'βηώονηβΓ» οοηοβΓηίπ^ νβΓίί1οβ7ίοη οί 

7Ηβ Ιοο»71οη .οί βχΐ37ίη? ΙηβΗβΙ1β7ίοηβ 
ΡγΙογ 7ο 7Ηβ οοΐίυηβηοβηβΓ.7 ο£ νοΡΤ.. 






ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ 


- Γβοβίρΐ ο£ ρΐρ» 4η£ οοηροΓ.βηΐ’β, Ιηο Ιυϋηί 
Ιηβρβοϋοη. ώοοωπβηΐ οοηίΓΟί; βΐς. 

3^Γΐη?1ης οΓ ρίρβ!, 6βΓβηηέ»Γ Ιηίρβ’αϋοΓ. 

οογγ·ο 1 «411 161?Κη»33·3, δγ.4 

Ιοίβταηοβ» βίο., 1 ηοΙο 1 ΐΓ .9 ρΓβροΓβΐΐοη 
ρΓβϋπϊΙηΛΓγ ρίρβ 1 θ 9 · 

- 6βη<Μης ο5 ρίρββ,· Ιηοίηύΐησ !Ιβ11η? ο£ 
6*η<11η9’άβίαΐΐβ 1η ρΓβϋη1η4Γ7 ρΐρβ-ΐηρ. 

- ΜβΜΙης· ΙηβρβοΙΙοη,· ΙηοΙα<«ΐ39 -πίτγ ο- 3 . 1 : 
Γβίρνηηΐ ώβΐηΐΐβ *η ρΓ»1 ΙβΙλεγ;-· ρΐρβ-ίος. 

ίίο αοϋνϋ·/ «111 6 » οοηβΙάβΓβό οοηρίβίοά 67 ΐ». β 
ΣΠΡ60ΥΓΡ. I 3.11 16» η»ο*33εΓν Ιηβρβοΐΐοη 6β3 

6 ββη ρβτίοΓηβΙ ίοονκιβηΐβ'ί »ηί 400 »ρ 1 »ί ό~ *«» 
ί:0ίΓΠΙΛ0Τΰ2·3 ς.Λ. (ΙβρΔΤΐ.'ηβΓ.Ι. . 

Γη 16» *ν*η! 16*1 16» 00?Τ?^ϋΤ0ί\ ϊαϋ 3 1{. 

1 ΡΓΓ3·*·»ί ?γοο*£»ιγ*'» Γγγ ίηβρβοΐΐοη 

βηί , ' 16» Γβίβνςηΐ νο-Κί Λίτ“ 6» ?*;"ζ*-.6ά 6<· 


Τίιβ οοπροηοηΐβ «III 6» άβΠνβΓβί' 5ν 16» Ε?ίΡΙ.Ο'' ,τ τί 
Εοοοπϋη^ ^ ' ΑΓ-βροοΙ?ί-4ΐ1οη-19*/1. 5ϋρρ]ν ο 5 'ϊ·»Ι«. ^4 
»Λ 16» 0ΩΪΓΓ7.ΑΩ70Χ'3 Γβηο»<1 .βίο™*» , 4 Γ »43 . ' · Λ * β 7ΐ*Γ| 

ΤΙιβ 0ΩΝΤ7.Α070Ρ. 563 11 ίϊββρ £ ^οιίΓηΜ οη *)] 

«Μβή ΟΓ» Γ»ο»*ν-ύ 41 16» ?1 ογ», ηο πι*·!·» 

ΙΓΛ^-Π3ΐ3 £.Γϊ «Ιΐΐνιηβ 67 -6» 5ΧΠΛΤΕ3, ήΐϊ ν»ρ4~ Λ **ί 
16» ΟΟΜΤαΑΟΓΟΕ Μγ. 3 * ί £. * -°^ΐ| 


'*· *«?Π·'*4 ί* «ί=Γί»Μ» «;μ. 
Γ.·τ»τ?Λςτςχ ζ ττϊ »*:·:; *■. 


τηβ 7Ω.Υ7ΚΑΩ7Ω9 36*11 ρΓβρΛΓβ ΜΙ»» βηί Β . 
τη^ΙηΛ Γογ 16» νΟΕΚ 3 \ιο 6 4* οΐ β*ΠηΖ?|5* 

«ογΧΙπ* «1(116. Γ^Βΐον1π5 1ορ*ο11 β-ΰ 5Γ£Ϊΐ η „,Ι?? 
ΡΩν 4η(1 16» νοΓΚΙης «1<ί16. ηβΚίης ^6β· «2^** 
Γβαίγ Γογ 31γ1 09*09 οί ρ1ρ»3, ΐΓβηο61η9 .ιί2?^ 
βχοΛνβ^ΐοη, 1η βοοοΓάβηο* *1*1· ■ ^ 

3ρβο1Γ1θΔΐ1οη-499/1 -511» ΗβφΐΐΓβιηβηΙβ. ■*** 


76» Ω0λ'7?Λ770?. *64ΐ I »3ΐ46ϋ86 16» Γ.»ο»384Τ7 

5ΙΤΖ οίίίοβϊ Γογ Μβ ρ»Γ3οηη·Ι. 

ϋη1β33 ο!6»Γ«ΐ3β 49Γ»»Λ, 16 *γ· β6οα1ά 6β δ 5ΙΤΣ 
οΓΓΙοβ Γογ β»οίι^ οοηβ^ι-αοΊ;!οη 3ρΓ3Δώ, IοοΔΐοά βΐ 
δ ροΐηΐ ς’βο^'&ρΙ'-ΙοΔί 1γ β^γα^ρ^Ι- Γογ ^>.9 
3·ο61οη{3) 139 οονβΓβώ. ϋγ 16» βρΓβ&ώδ: 

ΩΟΙίΤΡΑΟΤΟΗ^ 3 6α! 1 ρΓονΙάβ Γογ βαο6 ιηαΐη 5ρΓβ3.(1 
Γογ 16» ΞΏ’ΙΟ'.'ΞΡ 4π<1 613 ΕΞΡΚΕδΕΙίΤλΤίνΞ 4 

οΓΓΙοβ» &η«1 οηβ ιηββΐΐη^ γοοικ,' Γ\ιτηΐ36β(1 4η1 
4ΐΓθοη111Ιοηβ(1 οΓ Ιοίβΐ 4Γββ 130-150 3ς. 

Β\·1»Γ3 . 

Αίαο 1 ρΕΔβοη^βΓ, οβχ αηά 4 4ν& ρ1οΧ-αρ βςηίρρβίΐ 

ν1^6 ΠΊοΜΙ» ΓΔϋΟ (4 Γ4(11θ3). λΐ «806 3ΡΓ·Δ(1 

4130, οη» 643» Γ4ίΐ0 δΐιΐΐοη «111 6» ΐΓ.3ΐβ11»4. 

Α130, ΕΗΟΙίίΖΕΡ. ιη«γ νΐϊβ · 1β1·ρ6οη» Ιβίβχ Εη<1 Γ*χ 
οΓ 16» 006ΤΕΑ0Τ0Ρ., 1Γ Ιηβίιΐΐοά. ΜΙ ρ»Γχ1ΐ3 
η·ο»334Γ7 Γογ 16» ΙβηροΓΕΓγ 1η3ΐα1Ιβίΐοη* 36 δ11 
6 · ο61β.1ηβ(1 6 γ 16» ΩΟΗΤΈΑΟΤΟΙΙ. 


2.2.7 Ε(ριίρπ»Ώΐ 


Τ6β ΩΟΚΤΚΑΟΤ03 36α11 ρΓονϋβ &11 16» ηβο»334Γ7 

•φχΐρπιβηΐ Γογ 16» νΟΚΚ Ιο 6» ρβΓΓοΓηβί 4ηώ 
36411 ' 6» Γ»3ροη3ΐ61β Γογ 411 ρ»Γτη1ΐ3 βίο.. 
σοηεβΓηΙη^ 16» ΐΓ4η5ροΓΐ4ΐ1οη 3.η.<1 α3β οΓ 16* 
βφΐΐρπβηΐ. 

Τ6β βφΐίρηβηΐ 36α 11 οοτιρίγ «116 &11 4ρρ11θ461β 
Γ»9Λΐΐ4ΐ1οη3. 3 λΓ »17 οοίββ. βίο., 4Π(1 β6»11· 6» 
3\χ63»ο1 Ιο λ . 3β11βΓ4θ1θΓ7 ■ 3»Γν1οβ 4ΐιά 

πΔΐηΙβη&ηοβ ρΓοςτΔπκη». 


Τ6β ΕΚΡΙ,ΟΤΠΙ 36411 ΕΟφίΐΓβ »11 ρβηη1ΐ3 Γογ 
ρΐρβίΐηβ <ΓΓ0β3ΐη95 οΓ τοα(ΐ3. γεΙΙ®, ΓίνβΓβ, 
θ64ηηβΐ3,βίο. , 6 ο«»υ»γ 16» ΟΟΝΤΒΑΟΤΟΗ δ6ε11 6» 

Γ8 3ροπ3161» Γογ εΙ 1 η»οβ»3»Γγ 4θ11οη3 16 γοιι96 
16» 4μ16ογ111»3 Γογ 16» ρβΓΓοηηβΛΟ» οΓ 16» 

4ΐΓ*β(ΐ7 41ΐ16θΓΐ2βί 0ΓΟ33ΐη9·3 4ηά 36411 0Γ.3ΟΤ* 
16»! 16» 90ΕΧ οοηρίΐβ» «116 4ΐ\ν 4ρρ11θ4Μβ 

Γ»9^ΐ4ΐ1οη3. Αηγ’ 6Γββο6»3 οΓ ΙοοεΙ ηογ^Ιπ^ 
Γ^ί'Αΐ^ϋοηβ, ΐ46αϋτ ταΐαΐΐοηβ β9ΣΌ βΓη * η - 3 < βίο, 
4Γβ 16» Γ<ϊ3ροη31611117 ^Γ 1 * ΟΟΚΤΗΑΟΤΟΚ. 


Ιη δοοοπΙεπο» «116 16 » Ερρίΐεαί:!» 

3ρβο1Π(;4ΐ1θΓ.3, ν»ΙΛ1&7 ?Γθοβ<1ιιτβ3 3641 1 6 » 

(1 γ4 «1 γ.(7 αρ αη! 16» ηβοβββΒ,Γχ 0^41 153 οαϋοη 

Τβ3ΐ3' 36411 · 6» Ρ*Γ£θΓΠ!β<1 ' ΔηΛ ' βρρΓονβΰ . 

Γο11ο«ί6ο 4ρρΓον»1· οΓ 16» ?Γ0ββ<£’ΐτ* 

ζΊΛΐ * ΠοΔϋοη 1β3ΐ. 4ΐ! «»14»Γ3 1«* 6» ιΐ3»4 Γογ 

16^, '>0Γ63 41 ! ’ 1η ρθ33»33ίθη ο: ν».! 14 Ι'οϋ-ίΓ 

^'ΛΐΐΓίοϊΙΙοη ?»Γτ;ί1? . £ογ 16» ρροο4'ζτβ» Ιο 6* 
Μ ρΓί ογ Ιο 16» οοΓ! , Γ'*η·;*!Ρ*η·^ οΓ -βΐ ϋη£ «ογ63 
'ίκ· ϊ·:>5\. 


71»1ώ βησΙηββΓίη^ ίβ 16β’ ΟΟΝ7ΛΑΟΤ2Ρ.*3 4»1»11ο4 αββΐ^η 

ΟΟνβΓίηρ 6ί9 0«η ρΓβρΐΓ»11θΠ3 43 «91 ] 43 4Π7 «4ϋϋθΓ.4ΐ 

1ην»5ΐΐ9Γθ1*οηβ οοηϊί(1βΓβ(1 ηβο»354Γ7 67 61η> Ιο 4θοοπρ1ί96 

16» οοηβίΓΜΓϋοη «ογ 65. Τ6β ;·»ΓΓοη?ΐ4ηοβ οί 16» γ»φι1γ» 4 
43 6*αΠ1 ώοοηιττβηΐ4ΐ1θΓ 1^ 16» ΣΚΡΓ.ΟΥΠΙ 13 βΐ30 ρατί ο £ 
Πβϋ βη5Ίηβ»Γίη?. 

Τ 6 β ΟΟΝΤλΑΟΤΟΕ ’3 άββΐ^η 16ϋ3 σοηβίβΐ» οΓ άτ&νΙοςΊ 
βη^ΙπββΓίηί ίΐυώΐββ 4 η 4 .οβίοιιίαΐΐοηβ β. 9 . τβίοη^ϋνκίΐηβ.ΐ 
<ΐΓβ«Ιη 93 36 ο« 1 η 9 16» (ΙβηιίΔηιΙ Γογ »ΐ 49 ΐΐ£ - 4 ηί Γ1»14 

6 «η£*·, 3ρ»*οΐ4ΐ μογ 63 οη 3 ΐββρ 3ΐορ»3, 3 \ιρροΓΐ 3 Γογ 
Ι ηΙβΓίπι 6 γ 147»3 Δηώ ' 6 οΓΐη 9 ρϊΐ». Ιηΐβτίπ» «ογ’λ 3 1η 
9 »η»ΓΔΐ, Γπο4151οί11οη3. Ιο ’αοοβββ γοεΪϊ . ρβΓηΙΙβ Γγο» 
4\ι16ογ 111»3 «116 &η 7 βύάϋΙοπΕί ιΐββΐ^η Γβφαίτβά 16 »γ» Ιο 
αη (1 κον ρΓβρΔΓΒΐίοηβ βίο. 411 1 η ογ4»γ Ιο ο6ΐ4ΐη 16» 

η·ο» 53 βΓ 7 (Ιοο^ηβηΐβ Γογ 16» οοη 3 ΐηιοϋοη οί 16» ρΐρβίΐηβ 

3ν3ΐβπι. 

76» ΟΟΧ7ΡΑΟΤΟΡ. 36«11 β\ι6π>11 δ 11 161» (1βΐ4ΐ1β<1 άββ£?η Ιο 

16» ΕΚΡ607ΕΡ Γ»ρΓ»3βηΐ4ΐ1νβ ΓθΓ 4ρρΓον&1 αοοοηΐίηο Ιο 16» 
Ίΐιηβ 3θ6»4η1β αηώ 16» Γβ(ταΐΓ»ηβηΐ3 οοηοβΓη1η9 ΕΚΡ1ΩΥΓΓ.’ 3 
ΓβνίβΜ. 

Ά3 Γογ οη^ΙηββΓίη^ «ογ63 Ιο »3ΐ461ΐ3Κ 16* ·45-6 μ1!1 

( 1 οοα>η*ηΐ 3 ΐ 1 οη τβί-Γβηο» 13 πιβιΐβ Ιο “δοορβ οΓ νοΓ^·* 
ββοΐΐοη 2.6-3 4 ηώ ΑΡ-3ρ»ο151θ4ΐ1οη-4?9/3 ηβηβατίη^ *αρ »η4 
43-6α111 4οο\υηβηΐ3ΐ1οη. λ» 3ΐ4ΐβ(1 1η 16» 3ρβθ1Πθ4ΐ1θΓ.? 
16» η»1νΐΓ»1 943 ΐΓ4ηοπιΐ33ΐοη ρΐρβϋηβ βν»-·»” 1* 

4βίί9πβ<1 4Γ.4 0θΓ.3ΐηιο1β<1 Ιο 3411357 -6» ΓβςριΐΓβπ»ηΐ3 1415 
4ο«η 1η 16β· Α&ΚΣ Οαΐΰβ ' Γογ 543 7Γ4η3π>ΐ53ΐοη · 4η<1 

(1ΐ3ΐΓΐ6ϋ11οη ρ1ρ1η9 373ΐβ™ 19Θ6. 


Τ6· ΟΟίΓΠΙΛΟΤΟΡ '.·»64ΐ1 βχοβνβΐ» 16 β 1 γ»00^ 

π»»4!ΐ3 οΓ π>»ο64ηΙθ4ΐ βφΐΐρπιβηΐ 4η4/οΓ 
614$! 1 Π9 «6»Γβ η»0»334Γν ίο 16» ΓβφΐΐΓβΰ. 4»ηΜ 

4Π5ΐ «1(116 αη<1 3ΐ4θΧ 16» βχοηναΐβιΐ 3 πν'ί^? 
6*314» 16» ΐΓ»ησ6. ^ 

Κ4ΐ»Γΐ4ΐ ηοΐ 3ΐι1ΐ461β 43 640X5111 &η(1 ΟΛηηβ*··^ 
3ρΓ»4ώ ονβΓ · 16» κον 36411 6» Γβπιονβ<1 6ο 

ΕρρΓονβά 67 16» 4\ι16ογ111»3 41 ηο οοβΐ Γο- μ? 

ΕΜΡΙΟΓΕΡ ” *** 

Τ6β 6θ11απι ο5 16» 1 γ»πο6 36οιι 1(1 6β 4Γ7 6 «Γογ» 
ρίρβ 1ον»Γΐη9 1η. 

ΗβίρχίΓβπβήΙβ 5 ογ &6ονβ μογΧ3 »γ» 1β14 (Ιονη 
ΑΓ-βρβο1Γ1θ4ΐ1οη-499/2 Ττβηο61η9 «Οβ 

Εχοηνδίΐοη. 


δρβοΐβΐ-ροΐηΐ οοηβΐηαοΐΐοηβ 3ΐιο6 43 ογο331ο93 < 

»Γθ3ΐοη ρΓΟίβοΙΙοη 6ββιη3 1η 3ΐββρ 3ΐορ»3, 3ΐορν 
913611 Ιζηΐΐοη, 4ηο6οΓΐη9, Γβρ1βο»ηιβη1 ο£ 

6ο1!οπ> δ ηί 1π1»γ1π> οοηβίπιοΐΐοηβ 36411 ν6·χ·» 
ϊι»οββ34Γ7 6» 04ΐτ1β(1 οαΐ 67 *«Ρ4Τ»ΐ3 

οοπίΐηιοΐΐοη Ιβηιηβ. 

ΩΓ0331Π53 Ιηοΐΐΐώβ ΓίνβΓβ, Γ4ί1-Γ04(ΐ3. 1ί4ΐ1οη*1 

Πο»ί3, πίΛΐη 4Π(1 3ΐι6ιιτ6αη Γοαώβ, ββοοηίβττ 
γ ο4(33, 0ΐ6»Γ αηρ4ν*(1 4η4 49τ1οιι11ιΐΓ4ΐ γο«43, 

ΐΓτΐ94ΐ1οη οηαηηβΐβ 45 «βΐΐ 43 ΟΓΟββΙεϊ» ο£ 
ο!6»γ 6χΐ3ΐ1η9 ιι111111»3 3νιο6 43 «4ΐ»Γ ρίρβ» 
ΓϋβΙ .ρίρβ». 3β«»Γ ρ1ρ»3, ρΟΗβΓ 0&61 99 ·η^ | 

1»1·οοιηιηνιΐ)1θ4ΐ1οη 0361»3. 

5ρβοΐ4ΐ ροΐηΐ οοηβΐηιοΐΐοηβ 36411 6» 04Γτ1«1 

οιιΐ 1η ηοοοηΐηηο* «116 (1»1&ϋ*(1 4ηώ 3^4ΐκ!»ηί 
(ΐΓ4«1ησ3 3ρβο1Γ1θ4ΐ1οπ3-499/:θ Κβρίβαβηβη^ οί 

ίΐιιϋν ΒοΙΙοη, 199/9 ίΓ053ΐη93 40(1 ϋΜΤ 

»Ρ9<ίΐ]Γΐ54ΐ1οη3 ο£ 16» ΟΟΝ’ΤΒΑίΤ 


ΤΗ» Ω01ΓΓΗΑ0Τ0Ρ 36» 11 ο4ΤΓ7 0«1 16» 640X511116^ 

α3ΐη9 ρΓορβΓ ΒβίβΓίηΙ 4η<ΐ Γο11ο«1η9, · Λ ι!6*] 

4ρρΓονβ(1 67 16» ' Σ2ΪΡ60ΥΕΕ φΐ4ϋΐ7 οοηΐτόΐ; 

ρΓοε»(1\ΐΓβ3. 76» 1τ«ηο6 3641 1 ηοΐ 6» 6αοΧΓ111»£ 

6»Γογ» 16» ρ6ρ»11ηβ 643 6»βή 3τιτνβ7»<1. βοτνΪΓ 
οοηίΓοΠβώ 8ηά 4 Γ»1»4βο ήοΐ» 9ΐ γ · η ιγοπ-16^ 

ΕΚΡ60ΥΕΗ ΓβρΓβββηΙαΙΙνβ 4ηά 411 βρβοΐαΐ- ροΐηΐ; 
οοηβΐηιοΐΐοηβ βχ·οα1»(1. Τ6β 6»οΧ£1111η9 
6» ρβΓίοηηβί 1η αοοοηΐηηο* «116 ·'^6τ 

ΓβφΐΐΓβηβηΙβ 1η λΡ-3ρβο1Γ1θ4ΐ1οη7499/4^ 

Β4θΧΓ1111η9. 

Τ6β Ω0ΗΤ31Α0Τ0Κ · 36«11 Γβΐηβΐηί» 411 , 

8ητΓ40β3, 1 ηο 1 ιη 11 η 9 16 » μογΧΙοϊ ,«1416λ 

οοηβίτηοΐΐοη βΐΐβ», 8ΐθΓ49° οΐΐββ »η6 βχΙβΙΙηΐΓ 
3009 30 ΓΟβ(ΐ3 1η ρΓίνβΙβ 4Χ»43, »1θ. , 1θ ■ 16»1τ 
ογ19Ιολ1 οοηάΐΐΐοη. Τ6β βχβββ 36411 6β·β1·*»·» 
Γγοβ 411 Λ»6γ18 4η(1 ΙβΙΙονβΓ ρεΙβγΙε! ',φ* 
311x540» Γ»1η3ΐη1βπι·η1 «ογΧ 36411 6» 04Ττ1·<1/®®«' 
βίΙβΓ 6»οΧ£1111η9 ο5 „ ρΐρ» ΐΓβηο6 τ'*Γ·*®| 
Γβΐηβΐ&ίβηοηΐ ο£ ώτ4ΐπ3 4ΐκ1 1η 4θοοηΐ4ηοβ:«ΐ·« 
16» ΓβφΐΐΓβββηΙβ 1η ' ΑΓ-»ρβο1£1θ4ΐ1οθ-499Α 
Κοίηβΐ&ΐβαβηΐ. 


Ιΐ3ΐη9 β·ρβχ4ΐβ οοηοίηιοϋοη Ιβοηβ, 
Ω01ΓΠΙΑΩΤ0& 36411 ρβΓΓοηη 16» οίνΐΐ μογΧ3 , β1..16* 
βΐηΐΐοη 4ΓΒ43 6 βΐ 009 ΐη 9 Ιο 16» μΙπ ρ1ρ·11π· ** 
»6ο«η οη (Ιβίβΐίθά 4ηά 3ΐΑΠ(ΐ4Γ(1 Λτηνίηί» 4ηΛ·-“ 
αοοοηΐηηοβ «116 16» Γ»1»ν»η1 Α?-3ρβ^1Γ1^®^^ 0I1, 


η· εοιτπίΑστοίΐ >ΐΐίΐι ΐη»ί·ιι ιΐι· 

Λΐοοηηΐ οί ιτλγΧβγ »ηά πβΛβητΙηϊ ροοίο αίοηί 
Γοιιΐί 09 οί 16» Πϋΐη ρΐρβίΐηβ. ΜωτΧβΓ 
36»11 6» ρΐβοβώ 1η 4οοοΓ(ΐ4ηοβ «116 *ς>! 

3ρβθ1χ1θ4ΐ1οη-499/2 4Γ.(1 16» ιηβββητίηί Ρ 0 ** 3 .*^ 

36ο«η οη 16» ρ1ηη3 ηηά 16» Ιοηϊϋ'ΐΊ- 11 * - 
ρΓοίΙΙββ. 


Τ6» ΕίίΡΙΟΥΕΒ «111 ή·11ν»Γ »11 ίΠ4ΐβΓΐ4ΐ 41 

00ΧΤΠΑ770Ι;' 3 3ΐθΓ»3. βχοβρί 16» οοη3υηι61»3 «61ο6 «ί 1 
(1'βϋνβΓβθ 6γ 16» ΩΩ^ΤΚΑΟΤΟΗ. 

Τ6β ΟΟΚΤΕΑΟΥΟΚ «111 6» Γ*3ροηϊί61β Γογ 16» ΙοβάΙη; 

οοαίβιΐ ρίρβ* Γγοβ 16» οοαΙΐΓ.^ υεγΑ. ΙτβηβροΓίβΙΙΟΓ. Ιο 
οοηίίΓαοΙίοη 5ΐ1»3 4ηύ ιιηΐοβίΐη^ 16» βηπ» 41 ογ^δγ. 
4Γ043 Γογ 1»Πΐρ0Γ4Γ7 310Γ49* 07 ίΐΓβίΙ 3ΐΓ*Γ.9ΐΓ.9, 

4 ρρ110461β. 


76» Ω0ίΓΓ3ΑΩ703 36411 οαττγ οηΐ 16» 64 \ι11ο9 
3ΐΓΐη9ΐη9 ορβΓηΙΙΟηβ, ο»λΧ1γ.9 161Π9* Γ·***. 

ρίρβ ΓΙΙΙΙηςτ. 

76» ΟΩΝΤ11Αα70Β 30411 14*3 16* ρΐρββ ίΓεβ ;ί§ 

οοΛΙηί 7 ^γΛ 1η Υοίο» 4Γ.ι1 ηβπάΐί. 
νΐθΓ« «η<& βΐΓΐη^' 16»3» 1η βοοοτάοηο» «1-6. ' 
3ρβο1Γΐθ4ΐ1οη-199/2 7Γ6Γ.3ροΓΐ ( 30ί3' 5ΐΓΐη9,- 3 ?. 
91?·3. ν 
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Τίιβ ΟΟίιΪΛηΟΤΟβ 3Ρ&1Ι ϊΐίίη ίΡβ ρίρββ &ηί 3Ρη-^ 
νιβΙ£1η? ορβΓ3ί*οη «ΙίΡ ί>.β ςχίΒϋίΙβ:! νβ1ί1βΓ3 
ίοΐΐονίηϊ’· ίΡβ ιρρΓονβί ςχιηΐΐίν βοηίΓοΙ 

ρΓΟΟβ4ΐ1Γ6 5 ίΡβ Γβς\ΐίΓ9Π19Γ.ί3. ί η ΑΓ- 

δρβσί £1β3ί1οη-19?/4 νβ!£1η;. 


ηβίη5ί3ίβηβηί. ίΡβ ^Γοαη;! 'βνβΐ ,ονβτ 
ςβηίΓβ 11ηι 3 Ρβ 11 β 1 ϊο Ρβ 3\ιζ-νβγβ<1. 


«1» ρΐρί 


Τίιβ ΟΟΝΤΡΛΟΤΟΚ βίΐ3.11 ρΐβη, ρΓβρΑΓβ, ς" 1 - 1 » 115”, 
ρβΓίοΓττι, βνβΐυαίβ, ουρβι-νί^β 3η6 άοσίΑ^ιβηί βΐί 
ΜβΙϋΓ -7 ίηβρββίΐοη Ρ 7 ηββΓ.β ο£ ηοη-ώββίπιοί Ινβ 
βχαηίη&ίΐοη (ίΟΣ) Ργ ι ϊ?3Ξ βρβοΙβϋΒί ηρρΓονβί 
Ργ ίΡ* ΕΜΡΙΟΥΕΡ.. Α11 ΠΑίβΓ*ΐ8ΐ, β^ΧΐΙρπβηί, 
ρβτβοηηβΐ, ρροοβίατββ,. όοοωηβηίΒ &ζά .£3ΐ:111ίΙβ3 
ηβοββββΓν ίοΓ ίΡβ ΟΟΚΤΣΑΟΤ ΖΓ.ύ ίΡβ Νϋϊ βΡ»ΐ: Ρβ 
ρβΓίοΓτηβώ 1η αδσοΓί&ηο* »·ίΡ ΑΤ-5ρββ151β8ί1οη- 
130/1 Κβΐώΐηϊ Ιηβρβοίΐοη. 

2.6.3 £α&ίΐΏ? οί ·Τσ<ηίβ 

ΛίίβΓ ΚΒΕ Ρ3β Ρββη’πϋώβ βηώ »·1{| οΙβΒΓβηΰβ Ρβ 5 
Ρββη $1νβη Ρν ίΡβ 'ΕΜΡΕΟΥΏ'β ΓβρΓβββηί&ίΙνβ, 
ίΡβ 00ΚΪΒΑ0Τ03 3Ρ&11 βο*ί α 1! ρίρβίίηβ 
ββπιροηβηίβ βη4 βίββΐ βίηιςίιιτββ κΡΙοΡ Ρβνβ ηοί 
Ρββη ίβσΐΟΓγ-αοβΡβίί, 1η$ί4ΐΙ &11 £ΙβΙ4 ^οίηίβ, 
ζηά Γβρηΐτ 4&<τ.«9β8 ζηΰ 4β£β<:ί3 οη ΙίβΕβ 
3ΐΓββ4γ οααίβέ. Α13ο, οΐβζηΐηρ βηά ρβΓίοΓΒβηββ 
οΓ ίΡβ Γβίβνηηί ίββίΒ 8Γβ ρβΓί ο£ ίΡΐΒ «ογΡ, 
μΡΙοΡ 3Ρα11 ίοΐΐον ίΡβ Γβφΐΐτβπιβηίβ 1η ΑΓ- 
βρβι:1£1β4ί1οη-199/5 Οοίτοβίοη ΡΓοίβοίΙοη ο£ 

ΓΙβΙΛ .Ιοίηίβ ζηί υηοο4ίβ<1 Ρίρβίίηβ ΰοιηροηβηίβ. 

2.5.4 °*ρρ 

ΤΡβ 00ΝΤΒΑ0Τ0Σ ϊΡβΙΙ ρΓβραΓβ ίΡβ ίΓβηβΡ 1π 411 
Γββρββίί βη<! ιηηΡβ ΙΙ Γβζίν £ο Γβσβίνβ ίΡβ 11ηβ 
ρΐρβ, 3βί ηρ βΐΐ βϋβ-Ροοπιβ 1η ίΡβ ρρορβρ 
ροβίίΐοη 3Γ.4 08ΓΓ7 ουί 'ίΡβ 1ονβΓΐη? 1 γ. 

βρβΓβίΙοη Γοΐΐονίηςτ ίΡ» ρροεβίΜΓββ ηηώ ίηβ 
ΓβφΐΐΓβηβηίβ 1η ΑΓ-βρβοΙ £1ββί1οη-199/5 ?1ρβ 

Ι,ονβΓίη^. 

2.6.3 ΐ.ΙηΒ νζίν» βρ 4 ΕβΓΕρβ:- --ι» 

ΤΡβ ΟΟΝΤΕΑΟΤΟΣ 3ΡβΠ ϊβ ’ Γβ3ροη3ΐΡ1β 5όρ 
Ιηβ^&ΙΙ&^Ιοη β.η<1 «ΡβοΜοη, νΐ3ΐη? 3βρΑΓ&Ρβ 

οοη3^ηιοΜοη Ιιβ&αβ, ο£ ΡΡβ βορζρβρ Ρρϊρ 

435βΠΐΡ 1 1 β 3 4η<1 ^Ρβ 11ηβ νζίνβ 3ΡηΡ1θΓ.3 

ϊβίοη^ΐη^ <:ο ΡΡ* ηιβίη ρΐρβίΐηβ β.3 βΡονη οη 
έβ^&ΙΙβύ ζηά ·3 ·^ει14γΪ ιΙρ&Μΐη^ϊ ιη4 1η 
ιαΒορώ&ηεβ «11Ρ 4Ρβ ρβ^βν^ηΐ ΑΣ-βρβοΙΓΙοβ^Ιοηβ. 

£. 6.6 *Γ»«ν>-» Τ»»-*· 1 =»-·{* Ό-γ* Τ'* 

ΤΡβ ΟΟΝΤλΑΟΤΟΚ 3Ρ&21 Ρβ .Γββροηβ 1Ρ1 β ίορ 51η4ίΓ.9 
ί ν»ΐβρ 3ρρρΐ7 .30ΗΓ0Β ί,ηΛ. ΡΛΓΓγ οηΡ νΡβ 
ο’βηηΐη^ οί ^Ρβ ϋπβ ρΐρβ (οτ' Γβιηονζΐ οί ΡΡβ 
άβΡΓίτ <ΐίΐη? ΡΡβ Ερρρορρϊ&·β ρ*?3. εβΡ ·ζρ ίΡ- 

ΕΓΓηη^βΡβη^ 5ο:\^Ργ<ΐΓ&ηΙίο £β5£1η<7 βηιΐ 04Γτρ ου* 
νΡβ ^βρϋη^ 1^3β1£ 3.11 ίη εοοογ^εποβ κΙΛΡ Α Τ- 

3ρβσ1£1θ3Μοη-191/2 ΡΓβ33θΓβ Τβ3Ρ1η?. 

ϋροη οοπτρίβ^ΐοη ο£ ^Ρβ 1:63^1. η^, ΟΟ.ΤΊΤΑΟΤΟΡ. 
3 Ρλ1 1 £ο11ομ »1ΡΡ ΙτγΙηξΓ ορβΓβϋοη ιιηϋΐ ^Ρβ . 
ρίρβίΐηβ 13 οΐββη ζηά ^1^7- ΤΡΙϊ ορβΓβϋοη 3Ρ&11 ^ 
1η αοοοΓά&ηοβ νϋ:Ρ ΑΓ-*ρβοί£1οβ11οη~199/9 £ογ 
ΡΓ 7ΐηϊ. 

2.7 ^ΑΐΡηι1ΐ£_·2.Γ·0ΐ;Β&Τ.ΐ3η Ζζς±ζς 

ΤΡβ αο?7ΤΚΑΟΤΟβ 3Ρβ11 ρβΓ£οηη &11 ^Ρβ νοΓΡχ ηβοβ334Γγ 
Β3Ϊ4Ρ113Ρ ΛΠ 1ϋΐρΓβ35βώ ΟΟΤΓβΠ^ 03ΪΡθ(11θ ρΓΟ^ΒΟ^ΙΟΠ ί^ϊ^βη 
βίοης ί;Ρβ ρΐρβίΐη» -β3 Γβ^ΐτβί οη ΡΡβ <1βΡβ11β<1 βηώ 
3ΐβ.ηώβχΛ ιΐΓ&Μΐη93' ββ μ· 11 3λ 1η £Ρβ Γβίβναη-Β ΑΓ- 

3ρβο1£1οβ<:1οπ3. ΤΡββ· «ογΡβ Ιηάΐοβ^ΐνβΐν Ιηοΐο,άβ : 

ββ^ΒΡΠβΡηβηί: ο£ ηρρΓοχ. 9 ΟΡ 3<:β*1οη3 &1οη9 ^Ρβ 

11ηβ, ββοΡ οοΕρΓίβΙη^ *η Ληοώβ Ρβά (βρρΓοχ. 100 ε 
£γοε ρΐρβίΐηβ), ι ·ΕΓΐθ3£οηηβΓ Γβο·^1£1βΓ ιιηί^, 

β1βο1;Γθ<1β, σηΡΙββ, βίο. 

- Ιηβίβΐΐβίΐοη ο£ ηβ33ΐιχ1η5 ροβίβ Λΐοη^ ίΡβ ρίρβίΐηβ 
βί ΙηίβΓνβΙβ ο£ Ε7ρ1ε»1ΐ5 1"2 Ιοιηβ, κΙίΡ εβΡΙβ 

οοηηβοίΐοηβ ίο ίΡβ ρΐρβίΐηβ. 

1 π.3ί3ΐ Ιβίΐοη, κΡβΓβ Γ.βοββίβτχ, ο£ 3»οΓΐ£1αΐ4ΐ βηοίββ 
ο£ 4ββρ ν·11 ιηοίββ. 

Ιη ογΛβγ ίο βηβχιτβ ίΡ&ί ίΡβτβ 13 ηο Ιη'ίβΓίβΓβηεβ Ρβίνββη 
ίΡβ νβΓΐοα3 ΟΡ 3ί4ί1οη3, ίΡβ ρΐρβϋηβ 3βοί1οη3 οονβΓβά Ργ 
**οϊ ' 0? 3ί4ίΙοη νΐϊ] Ρβ Ιηϊχιΐβίβίΐ £γοε βησΡ-οίΡβΓ Ρ/ 
1η3Χΐΐ4ί1η9 σουρΙΙη^Β ίο Ρβ Ιηβί&ϋβά 33 βΡοκώ οη ίΡβ 
ώτινίη^ε. 

Ιη 4^ύίίίοη ίο ίΡβ ζΡονβ ηβηίΐοηβά σ? ί&ο111ί1β3, οίΡβΓ 
Γβΐ4ίβί. Ιη3ί4ΐ ΐ4ίΐ0Γ.3 ίο Ρβ 3βώβ Ρ? ί^·· ΟΟΝΤ5ΑΟΤΟΡ. 
Ιηςίηήβ :· 

ΟνβΓνοΙίΛ^* ϋνβΓίβΓ3 οη ρΐρβίΐηβ 3Βθί 1θΠ3 νΡΙοΗ ίΐ'7 
Ρβ 3£?βοίβ<1 Ρν ΑΟ ΙηίβρίβΓβηοβ, ίγρΙΟΛί!;· £γοη 
ΡετβΙΙβΙ Γοιιίβά Ρ1?Ρ νρΐίι^β ρονβτ ίΓ4η3Εΐ33ΐοη 
1Ιηβϊ. 

Π933ατ1η9 βίιίΐοηβ Β.ηά οβΡΙβ οοηηβοίΙοΓ.ί-ίο ρΓΐηΛΓρ 
βηώ 3βοοηώ2Γ7 οοηβίΓρηίί ογ. 3 ηββΓ ίΡβ ρίρβίίηβ, 1 γ. 
ΓΓίβΓ ίο ΟΐΓ.ΙηΙ £0 3ίΓ37 .ν^ΤΓβηί *:£»ίί5 ΙΡ.Ζ 

ΙηίΒΓίβι-βΓ.οβ νΙίΡ ίΡβ '€? 3ν'3*.*π, 5ν:-Ρ ΡΓ.-.3ΕΓ·:οί ί ογ.γ 

1ηο1’-·1β ίγρί5Λ11V Εβίιΐ ρίΓ^ϊ». εβΡΙβί, 3ΐ*βν*3. .·ΡΟ 
Γ4ϋ«Α7 3 75ί3Τ3',^>ββ^- 



ΡγΙογ ίο ΡβρΙ:51111η? αηγ δβοίΐοη ο£ ρΐρβίΐηβ 

ίΓβηςί, ί!:β 00ί*Τ?.^0Τ0.-. 'ίΡηΙΙ βΓ.β^β ίί.3ί ίΡ? 

ρίρβίΐη* 13 βιίΓνρΓΡά 1η βοοοτίβηοί »1ίΡ ΑΓ- 
?ρβ = 1 £ί03ί 1οπ3“499/3 Νβ 43 ΐΐΓίη 9 ~υ? α.πΰ *.9-3·α11ί 
ϋοοχυτ:βηί3ί1οη. 1ΐη1β33 οίΡβΓνΙδβ 3ρβοί£1β<1. ίΡβ 
ΟΟνΤΡ.ΑΟΤΟΗ 3Η3.1 1 Ρβ ΓβίροηϊΙΡΙβ - £ογ ίΡβ 
ρβΓίοΓηηηοβ ο£ β!1 Εβαβχιτίη^-χιρ *ηί, 9«Γνβν 
«ογ);, νηΙοΡ πβ 7 1>β 3υΡ^θ^ί , ίο 3υρβΓν1·1οη αη6. 
• ροίοΡβοΚ Ρρ ίΡβ Σ^ΙΟΥΞΚ. ΤΡβ φΐ*11£1οαί1οη3 
ο£ α 1 1 3ΐιτνβγ1π9 , ρβΓ3θηηβ1 3Ρβ11 Ρβ Αρρηονβώ Ρ>· 
ΊΡβ Σ.ΊΡ1-ΟΥΕΡ.. 

Γο 11 ον 1ης οο.ΕρΙβίΙοη ο£ ΡβεΙίΗΠΙηφ 3ηί ίορβοΐΐ 


ΤΡβ &Ρθνβ 4βί3 3Ρβ11 ' Ρβ ρΓ30Β339{1 3η4' 

ρΓβββηίβιΙ 1η '43”Ρχι11ί 4 γβμ1π 93 85 3ίβίβ4 1η ίΡβ 
3ρβο1£1θ4ί1οη. 

2 . 8.2 Ρΐρβ-Ι .39 

ΤΡβ 00ΚΤ3Α0Τ0Ρ. 3Ρ311 . ηαΐηίζΐη 3 οο^ρίβίβ, 

(Ιβίβΐίβιΐ 3 η 4 <αρ—ίο-άβίβ ΓβοοΓί ο£ 31 1 ρΐρβίΐηο 
οοηβίηιοίΐοη άβίβΐΐβ 1η ίΡβ £ογπ οί & ?1ρβ- 

1 ο 5 - 

ΤΡ* ρΐρβ-ΐο$ 3 ΡιΙΙ, 33 3 ί 3 ίβ 4 1η ίΡβ 

3ρβο1£1θ3ί1οη, οοπρΓίζβ ίνο ββοίΐοηβ. 

ΤΡβ £1Γ3ί 3 Ρ 2 ΙΙ οοηίβΐη βΐΐ 4βί3ί13 ηβοββββζ^· 
?0Γ ίΡβ ρΓβ33\1Γβ ί93ί θ£· ίΡ9 ρΐρβϋηβ ' 3βθί1θΠ 
1η τηββίΐοη.■ ΤΡ13 3 Ρβ 11 Ρβ 3 ν 3 ΐΐ 3 Ρ 1 β ρτΐ -γ ίο 
οοπυτ,βηοβΕβηί ο£ ρΓβββατβ ίββίίησ.' · 

τ >.9 3900Π4 3 βοί 1 οη βΡαΙΙ Ρβ 3 ποΓβ ΛβίΕίΙβίΙ 

γγοοπΙ οί αΐΐ οοηβίτηοίΐοη ΰβίαΐΐ:, Ιηοίηϋη^ 
ΙβοΕβίΓίο βΡβίοΡββ οί αΐΐ 1 Ιηβ 1 η 3 ί 4 ΐ Ιβί 1 ο.ΐ 3 , 
βίο. ΤΡ13 4 βί 3 ϋβ 4 ρΐρβ-ΐο^ βΡα! 1 £ογε ριΓί ο£ 
ίΡβ 43 -Ρα 11 ί 1 οο\οβρ.ί 4 ί 1 οη. 

1-2.3 Αϋ-Βιιΐΐί Τ)οθΜΓ»β ρΛ3ί 1 ρτ> 

ΤΡβ 35-ΡυΠί (1οο·ι.·πβηί3ί1οη Ιο Ρβ ργο4*οο*< 1 Ρν 
ίΡβ «ΝΓΡΛΟΤΟβ 3Ρ411 ,ΐηοΐυάβ : 

- ρΐρβτίο^ 

ΡΓΒ3 31X0*9 ί 9 5ί 4θΟ·2ΕβΓ.ί4ί 1 οη 
Α^.ΡΟΓίϊβΊ !ί 2 Γ ί ΟΟΧΙΡβΓ.ίΑΐ ίΟΓ 

- /Γ900Γϋη9 .·η3ρ3 

3ί/:Ρ’4ΐ !ί^ ΓΒ00Γ41 η^Γ ρΐ3Γ.5 

- 33-Ρα11ί ΙοηςΙίΐϋΙΙηΔ 1 ββοίΐοηβ 

αβ Ρυΐΐί 3ρβο 131 ροΐηί (ΙτΕκΙη^β 
83-Ρα11ί ΕΓΟ'3 

33-ΡχΐΙΙί ρΐ3Λ3 ίΟΓ 3ίβίίθη 4Γ9Β3 

- αβτΡυΙΙί ΙβοηβίΓίο «Ιτ&κΙη^Β ο£ βίβίΐοήο 

β 3 Ραΐΐί ίΐΓβΜΐη^β βίο, £ογ . ίΡβ οβίΡοιΙΙο 
ρΓοίοοίΙοα 37*ίβ. , η 

33 Ραϋί (ΙτΕνΙη^β £θΓ β1Ι Βρβοΐαΐ οβΡΙβ 
1ηβί3ΐΙαίΐοηί, τοαίΐη^, βίο. 

- ρΡοίο< 1 οοαιηβηί 3 ί 1 οη 

113ί3 ο£ βΐίτνβγβΛ οοοΓάΙηβίββ 

ΤΡβ ΒΡονβ ηβηί1οηβ4 βΒίβΓίαΙ 13 άβββΓίΡβώ 1η 
£νιτίΡβΓ Ρβίβϋ 1η ίΡβ βρβοΐίΐοβίΐοη. 

Ιηβοίβτ 38 ίΡβ, ΟΟΚΤΗΑΟΤΟΗ. 13 Γβ 3 ροη 3 ΐΡ 1 β ·£ογ, 
βαρρίρίη* νβτίοαβ αηίβΓίβΙβ ηηιΐ οοηροηβηίβ,' ίΡβ 
8β-Ρ«11ί < 1 οο\ιηβηί 3 ί 1 οη 3 Ρβ 11 αΐ30 Ιοοίαείβ 311 
ίΡβ ΓβφΐΐΓβίΙ <1οοωηβηί3ί1οη £ογ ίΡβββ Ιίηηβ; 33 
Γβ<ριΐΓβ<1 1η ίΡβ λ7-3ρβο1£Ιοβί1οη-199/1 δαρρίγ 
ο£ Κ&ίβΓίιΙβ. 

2.8.4 Η3^^1^η^-£1νβ^ 

Α3 ρβΓ 6βηβΓ3ΐ ΤβΓΕ3 Βηά , Οοηϋίίοηη οΓ ίΡβ 
ΟοηίΓβοί. 

2.9 ΤΡβ ΟΟΝΤΚλΟΤΟΗ βΡηΙΐ' ΙηβίΛΐΙ ίΡβ ΗΕΡΕ ΤΤΤ>· ΗβΙΙ-ίΡβη 

10 ΟΓ. ,βφΐΐνηίβη-ί ρΐρβ ο£ ,26 ππ ΙηηβΓ άΙηζίβίβΓ. £ογ 
ίΡβ ίβίβοοη ο*Ρ1β (Ι3γ1η? Ργ ο^Ρβγβ) αηιΐ 'βΡηΙΙ. 
σοηβΡηιοΡ βΐΐ ηββ6β4 αηηΡοΙββ . &ηί ΡβηάΙιοΙβΒ, 
βοοογ 41 π? ' ίο ίΡβ Γβίβναηί άτηνίη^β &ηί! 
3ρ·ο1£1θ8ί1οη3. 


6- 8ΡΕΟΙΓΙΟΑΤΙΟΝ ΑΝΡ ϋΕΑΝΙΝΟΣ 



ΟΠΕ 041 ΡΙΚ12ΝΙ 

ΙΙ1Τ 01 01ΑΜ1Μ53 »£«ΙΛ0 1 Κ* 0.1?.Λ, 

Ι·|· 1 

1 3 

ΐ*/-ί β * * « * » β « 
; | 

| ο ι » ο * ι ί Γ ι ο « («IV. ΐ ιιιυο 

| ] } ο*ι» 
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30“ ΟΙ*** 

1»5βπ1οη 

3 
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. Ηβ4»Γ 


1 *. ·1Ί 

1ΛΙΪ5Υ 

' Ηομγ ' 

. . 

17 · 29 

τομ τΗυΰΐ: 

Η·ουι* 



υ.ντεπ τκυ·*»· 

' 1 «■·.'· »Γ 



ρτΓΕ -ΓΛΗΕΓΕΓ. 

Η·?ΜΓ 

997 


ΡΚΙΜΕ Μ<?νΕΛ 

Η«·ν»Γ 

·. . - 1 

13..’ ? 

0.0.1.ΑΒΟ8.ΑΤν'»Λ 

Η·>ν«Γ 


ι 

ΡνΕΤΑΒΙοΕ υ.·'. .ί·-.8. 

Η--.Μ»· 

ι ,-.ν.· 

! ■» . 73 

-ΒΑΥ ΟΒΑ^ΕΓ. 

Η«ΜΓ 


13.50 

ΡΑΜΟΕ · Χ-ΚΑ': !.ί, !Τ 

Ηομγ 

17*· 

15.17 

υΕΕΟ 30ΣΜΤ ΟΤ 2Λ0. 

Ηομγ 


13 · 3*3 

ΙΛΗ ΙΛΛϋΕΕ ·.·.·! 

Ηομγ 

321 

13.39 

Ι,ΟΜ (.ΟΑΟΕβ ΙΟΤ 

Ηομ«· 


13.4·> 

ρυΕί, τανκερ 

Ηομγ 

7* 

13.41 

ματερ. ταιλ^ε 

Ηομγ 

61».· 


ΜΟΒ ΜΑΙΝΤ .8Ρ·:Ί·· 

Ηομγ 


13.43 

• ΪΕΝΕΗΑτΟΒ 313 ΚΜ 

Ηομγ 


13.44 

Γ-ΕΝΕΕΑΤΟΒ 1'■>.'· ΚΗ 

Ηομγ 


13.43 

ΗΑΤΕΝΙΜΟ ΜΑΟΗΙΝΕ 

Ηομγ 



Ρ Λ) ΒΕΡΑ Σ Ρ. 5Η=. Ρ 

Ηομγ 

5 /·5 



Ηομγ ■ 


13.4.3 

φ$1. ΤΗ1201. . 

Ηομγ} 

ί2ϊ 


21.99 


1. <30 
1*7, I·3 
46.93 
Ιπ.βΟ 
2.32 
2.40 

I . 33 
• 1.39 
δ. 37 
Γ7..5» 
1.2ϋ 
17.52 
—3.13 
V -. ο«* 
Ι3.ϋ« 
3.Ρ.7 
11 .96 
ϊ 3.29 

|5.·Χ . ·’η 

21.39 
9.91 
’ 19.Α3 

ι7.υ*» 
2". 943 


θ'*. 79 
ϋ.7·3 


ι Λ. ΑΠ' 

17.73 
2.4ϋ 
7.37 
12 . 1 ") 
17.3-ϊ 
6.31 
3.34 
17.76 
!. 46 


ΗαΙ« ΕχΙιίΑΑΐν· ΙΗ·' ορβΓΑίοη» «η* άτΐτ·» »»* Ιηοΐϋββίν* οοηβυ- 

«1>1·β(ρ·ίΓθ1.ϋ·β·1,1υΙΐΓΐθΑη1β,·ΡΑ Γ * ρητ*β) ο^1πϊ*ηο· σοοί, 
α*ρ1ΐ*Ι αο·ί 40(1 «π^τ βόβ* Γογ ηοΛϊ «β·,ΐΛοβΗΓΒηο* ίοτ μΙ«γ1 
^ 1 , ον·Γβ·*<1β *οΛ ρτοΓϋ Γογ ϋ»* ΟΟΜΤΗ 12 ΤΟΗ ρΐοβ σο·ρ·ηβ*11οη 
Γογ Ιοοίη.- 


υ’ΝΙΤ ΒΑΤΕ ΡΟΒ ΟΟΝΘΤΚυΟΤΙΟΝ ΕαυίΡΜΕΝτ 
ΜΕΧαΐΝΟ ΑΝΟ ΕΕΕΟΤΙΟΝ 


ΙίΝΙΤ -ΒΑΤΕ-— 

0Ε3ΟΒΙΡΤΙΟΝ Πβ * 


13.49 /ΙΙΜΙ-ΕϋΒ ΗβυΓ 

13.30 20 8ΕΑΤ Βυ3 -Ηομγ 

13.51 40 3ΕΑΤ ΒΙΙ8- Ηοατ 

13.32 ΟΑΒ ΝίνΑ Ηομγ 

13.33 ΟΑΒ ί,ΑΟΑ Ηομγ 


Ηοΐ* . Ια ρΓ»*ώαβ 18 


339 3.34 

1,143 .12.97 

1,437 16.90 

364 2.40 

304 ’ 2.0»"» 


Β I Ο Κ Α Τ 

υΝΙΤ ΚΛΤΕ5 ΓΟΕ ΟΙVII. Η0ΕΚ5 
ΙΚ ΟΕΑΟΗΜΑ3 


Β3Ι 

ΗΟΚΧ □Ε30ΕΙΡΤΙ0Ν 

υκιτ 

ϋΝΙΤ ΡΕΙΟΕ 

ΡΚ5- 

ιΒ 

5ΙΤΖ ΟΙΕΑΗΑΝΟΕ 

«2· 

βο 


—ΡΜ 1 13Ι,Ι-·-1^.1ίΙ Ι,ΤΓ—— 

η2 

..39- 

■ 

εαΑτηηοεκβ 

«2 

32_ 



_02_ 

30_ 

1.5 

^1 


■V 

λ.308 



_02_ 

403 

1*3.3 


Μ 

| I 

ΓΓΒΓλ γ 


ηνη· 

4 48 

ΠΤΓΙΜ· 

Μ4ν:!-Τ···4·1,|.ί144Μ, ·Ι»,ΤΚ-'^Λ'ΙΤΒ 


1^808_ 

οη» 

π ϋτητΡϋΐ,Γΐ.ν*ι··.)4ΐ'πτ»τττη···· 


370_ 

2.0 . 

2^1 

ΛΧΟΑνλΤΙΟΝ ΟΓ ΤΒΕΝ0ΗΕ5 


1 . 180 

1*2 



325_ 

υ._ 

ΤΕΕΝΟΗ ΕΧΟ. ΙΝ 5ΤΕΕΡ 3ΙΛΡΕ5 > 20% 


5.500 

Α. 4 



1.100 





<Π*ΒΗί 50ΤΕ ΡΒ« ΡΛΟΒ 5/<8 » «/>« (»«·») · * 11 ” ,1> »?.*“* ΪΪΣί 

“1 Γογ .«-1.1100» ι». ·ο“ρ· °Γ «οή,.ΡΜ" 

■·*»% Ια 4Λ· ΟΟΜΗΑΟΤ. ΙηοΙοΑβΙν· (πτ·Γθ·«8α «η8 ργοΠΙ Γογ «»· οσπϊκΑΟΤϋΗ. 
“ΠΛΤΟΙ Γ.α.Γν.ο 11|· Γΐ^ι» » «ο1»1»· »· ρο«<111·· ο« “νί"· 1! ·™ " 
*»·1.01 Ρογ «χοοοίΐοη Οιο·. .«ογ. ΙΚ. Γΐπ.1 1 '~«'”"'· Β ?ν°· Ε8 
Μι. Γΐβΐιΐ Ιο 09. »ΟοοοΐΓ.ΟΙ«Γ· Γογ «“·· 1»**· ί° Γ °'· .Μ». Γ»»> ρ1»« 

Γ 1η» 1 σοβΐ ση 11β» οί ·*·ο»ι11οη οΓ 11Λ *»ογΙϊ. 

8ΡΒ3ΙΑΙ, ΗΟΤβ. 


- Α11 1(ηι οΓ ΙΚΪβ ρ*Π βΚ*11 Γοΐΐον Ιί»· ·Ρ·ο· ·11*<*·<1 ί0 <*· 

ςαιτΕΑΓΡ.- ^ 

- Α11 ν*η«ρθΓΐ4ΐ1οη* Γογ β*η4 ·η0 β4β«ί/8ΤΑ*ρ1 4Γ· ^ηο 1>κ1·<1 1η 1Λ· 

*Μ· ^••7(14.· 1.5,5) ' 


Β I 0 Κ Α Τ 


υΝΙΤ ΚΑΓΕ3 ΓΟΕ ΟίνΐΙ, Μ0ΕΚ5 


ΙΤΕΜ 

ΝΟΝΧ 0Ε5ΟΕΙΡΤΙ0Ν 

υΝΙΤ 

υΝίτ ρβιοε' 
_ΡΕ5_ . 

3.0 

ΡΑ00ΙΝ0 07 ΤΗΕΝΟΗ · 

Μ3 

3 . 167 



!»3 

1.400 

3.3 

ΕΕΡΙΛΟΕΜΕΝΤ 07 ΜΙίΟΟΥ ΒΟΤΤΟΜ 

ΕτοΙυ·β1τ· «ΗοΓίη^^ηοΙη^ Α δηνηΑατΙη^ 

η3 

600 



• πι3 

3.800 


τορ Όβίΐάΐηα (Ρ ε1αΛβ1ν · α·ν»ι·πηβ; ι_ 

η»3 

3.300 

4.0 

ΒΑΟΧΕΙΙ^ΙΝΟ (Εχοΐυόΐη^ ΟΓοηβΙη^β)- 


1.200 



η3 

252 

3.0 

5.1 

ΟΕΗΑΤΕΕΙΝΰ ΟΓ ΤΕΕΝΟΗ 




ΡΜίπσ» 3 *' _ 

- ΕιουΓ _ 




—ίίΟΜΓ - _ 



Ρυτηοβ 6” 


2*00 

. 





* Ιη β1οπ·9 >« 20% ηχιΐ^ίρΐ/ 1.30 

ΟΒΙΕΚΑΙ. ΑΗΟ 9ΡΕ0ΓΑΙ. ΒΟΤΕ Α5 I» ΡΡΓ7Ι0Β3 ΡΑίί ν^. οΓ 1θ 


ΟΟΡΟΕΝ31 . Β I 0 Κ Α Τ 

17ΝΙΤ ΚΑΤΕ5 ΓΟΕ ρίνΐΐ, Μ0ΒΚ5 


ΓΓΕΜ 

ΚΟΚΚ 0Ε5ΟΕΙΡΤΙΟΝ 

υΝΙΤ 

υκιτ ΡΗΙΟΕ. 

ΒΒ5 

6.0 

6.1.0 

ΟΟΝΟΕΕΤΕ 

τη3 

13.600 

6.1.1 

ΟοηεΐΓβ&β 3160 

-ΤΒ3 

16-· 2 00 

6.1.2 



19.300 


ΓοπηνοΓ* (Ε*ο1αββ1τ· 7τ·Γ»1). ΤΌΗΜνΟΗΧ) 



6.3 


Κσ 

210 


Ηβ1ά66 ΗίΓβ Μβ3Μ 3Ζ. IV 

Κσ 

180 

7.1 

7.1.1 

ΟΕ055ΙΝ05 ΒΥ 80ΚΙΝ0 

η 

' 200.000 




_ 210.000 

Τ.Ρ 

7.2.1 

ΟΡΕΝ ΟϋΤ 0Ε053ΙΝ05 (ΝΙ«ϊ Οηβΐης) 

. ΟΙΑ 40 * 


_ 85.000 

7.2.2 

ΟΙΑ 48 ” 

π 

90.000 

7.3 

7.3.1 _ 

ΟΡΕΝ ΟΓΓ ΟΑΝΑΙ. ΟΚ053ΙΝΟ5 


ιιο’οοο 

7.3.2 ... 



130.000 

7.3.3 

■•ΟΙΑ 30 " Ελγ 1:Μ εβΛηΙβ 

α 

100.000 .. 

7.3.4 


Π 

115.000 

7.4 

7.4.1 

ΜΙΝΟΕ ΗΑΤΕΕΟΟϋΕΒΕ/ΕΑνίΝΕΒ 0Ε035ΧΝ03 


45.000/80.000 

7.4.2 



7.5 

ΙΛ' 

Ηΐνεκ 0Ε035ΙΝ05 Γοοίς «χοήν.) 


185.000 

. 4| 

7.5.2 

(νίϊΛ ΟΓΗ^ϋηβ) 


190.000 

8.0 

υ. * 

(&ΜΓ νΙ&Λ 0Γ39ΐ1η«) 

Ιχ3β6ΐπ<7 & υηίορά. οί βχο.βοϋ 

Ιηο1α<ϋη»? βηηάΧηχ.- 

■5 

ΚΛ χ π»3 

.. 3 Μ *~ 

70.- . 



45 

_ 




05ΒΕΗΑΙ. ΑίΟ 3ΡΚΙΑΙ. ΝΟΤΕ3 07 ΡΗ27Τ003 ΡΑ0Ε3 ΑΕΕ ΑΡΡυθΑ3ΙΛ._ 

3ΡΚΙΑΙ. 30ΤΕ Βο 3 .ι -Α11.ίΓΐηβρΟΓίΛΐΙαη Γογ ·»1«γ 1«1 ιη 1ηα1α4·<( 1η ίίτ· η^ο«* η1«; 

~ Ιη *21 ΟΓΟββΙη^β ! 111α^,-οηρ*ο ιΐοη ,γ*β<ο**1 οΓ ηχβ·α· , 

ααΜΓΐηΙ,ΙηαβρΟΓΊηΙΙση οΓ 8ι· **Λ·,8ί»Γΐη^ οΓ *ητ Ι*1ηί.8·ν»- 
Γΐπ^,Γ8ίπβ(Λΐ«β·ηί αη8 «α ·ρ«ο« Γνηααβί «χ· '1ηοΙυ4·8 1η ’ 
—·>σν· ηΜ·,· 

- ΓΊ·β 3.0 - 8.1. - 8.1.1 αΗ» 11 <)· ««βυτοί 1η η«1 *ιε«η - 

το 1αη· (βοΐΐ οΓ 4Π]Γ ίιίΑά’ΜηαΙΐΗΐΙηβ γοοχ.- 


Β I Ο Κ Α Τ 

ϋΝΙΤ ΚΑΤΕ5 ΓΟΕ <2£νΐΙ, Μ0ΕΚ5 



ΗΟΗΚ ϋΕδΟΕΙΡΤΙΟΝ 


υΝίτ ρκιεε 

0Ε5 


ΐΛβίΙίη^ βη<1 υηΐοηΰΐης αΓ ρΐρβη 

ςοη 

/ίιοη χ X» 

4,800 

21— 



/ Μ3 X Κ31 

8 Β 


><!.? ΜΙ.ΓΤΤ.·ΐΐϊΚ·Τ·ΜΓΓ··.14,ΤυΜΛ-<Λ4»Η 

τη 3 

_8.005_ 




9-00-- 

") 2^- 

ί^ΚΤΤΤ·Γ5^ΤΤ·<;ΤΛ9·,ΤΪ7·ΟΓη^^Μ··· 


18 

90 . 

5ΗΟΒΙΝΟ -ΒΕΑΟΙΝΟ ΟΓ ΤΕΕΝΟΗ 5Ι0Ε5 





τη2 

300 



η2 

ιι.οοο 


ΟΟίΕΗΑΙ Ν0ΤΕ8 ΑΧΟ 5ΡΚΙΑΙ. Κ0ΤΕ3 07 ΡΒΕΥΙΟ 
3Ρ50ΙΑΙ. ΗΟΤΒ Ιίο 4 « ΓΤΠ1 8.2 -β.2.1- 8.2.2 
’ηη/ 1>· *ρρ11ε«6Ι· Τον 
1 ηα 1 ιΜ ·6 ,1η- ίί»· ρΓ*νΐά 

Ϊ5 ΡΑ0Ε8 , ΑΗ 
- 0.2.3 - ,8 
0»«·γ ηβΑητ. 
19 ΙΙγιβ 1 Ιί 

! ΑΡΡΜ0Α91Ε. 

2.4 - 8.2.5 
α 1 ,ϋι·η. ϋιοβ« 

'? ' 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΤΟΙ 


ορώεΐ2α 

Β I 0 Κ λ Τ 

Β I 0 X Α Τ 


άχνη, κόκκε 

αντζ Η0ΚΚ3 


υκχτ ΚΑΤΕ5 ΓΟΚ ΡΕΒ50ΝΝΕΙ. 

ϋΗΙΤ ΚΑΤΕ5 ΓΟΚ ΕΟϋΙΡΜΕΝΤ 



ΙΤΕΜ 

ηοκκ οε5θκΐΡτιοΗ 

| ΤΪΡΕ 

υκιτ 

ον:τ ρκιοε 

12.1 

ΕςυίΡΜΕΝΤ ΓΟΚ ΟίνΐΙ. Μ0ΚΚ3 


II 

0Κ3 

12.1.1 

Β\ΐ11<3θΖ«Γ3 

-,-37 . 



. -£>β .. 


1 7.500 

09 



12.1.2 

ΕΧ04νβ?:0Γ3 

2.75 ςγ 



ι.5ο αν 



2 ΟΥ 



(νί 

12.1.3 

0Γ»ς1ίηβ3 




1 ΟΥ 


_ 24.000 

1.5 ΟΥ 



12.1.4 

ΟΓβίΙβΓβ 


Τ-1 

14 0 

» _5.500 1 


: 


12.1.0 

ΐΛΖΚ2βΓ3' 

0.75 ΟΥ 



1.75 ΟΥ 

... 


4.00 ΟΥ 

■ 


12.1.6 

ΤηαοΐΜ» 

3-ιο·ς 


3.000 1 

2.5 - 1Β 7 





- 

12.1.7 

ΚθΛ<4 ΓΟΐΙβϊϊ 




12 ,ζ. 




- 


12.1.8 

ΚοΙΙβΓ σοπρβος,οίβ 



-1 







12.1.9 

0 

ΑΙγ οοηρΓβββοΓ» 

160 ΟΓΜ 


2.000 ί 

25 0 ΟΓΜ 


3-.000 · 

600 ΟΓΜ 



12.1.10 

νίβςοη <1 γ 111-ΑΤΙΑ5 ΟΟΡΟΟ(ρηβυηβςίο) 




300 302 


.5.500 1 




’ 




. I 

I 

| 

I 


Νοίβ: £χο1υί5ΐν* ϋιβ ορβηΐοπ #η«1 Ορίνβπ ΟυΙ Ιηςίυιχίνβ ςοηίυββΡίβχ {ρβίροί, 
Ίΐβχβΐ, 1<ι&Μς»ηΐι, χρορ* ρ»ρ«)-ΐχβ1ηΐ»ηοβ οαχϊ, «ρΐηΐ οοχΐ οη6 οηγ 

0031 ΓΟΡ Ρ**6γ Οίβ, Ι^υΓΒΟΟβ ΓοΡ ΙΜΐΙβΡί ΐΙΛνβΡΜβίΡχ 8ΠΡ ΟΡΟίΙί ίρρ ΐίιβ 
ΟοηζΡβοΜρ {^υ* <:οιηρ*>*ΐ1οη 'ίοΓ Ιοοίχ. 


□ΣΒΟΖΓΡΤΙΟΗ · 


υΝίτ- ονιτ ελτε- 

■ Μ 


I. ΤΚβ ρι-οουτβΜηε οΓ αΙΙ η*ςβ***πχ 
Μ(βΓΪβΙ·,ίΚ« «χββυαίοη οΓ βΐΐ I 

, νθΓ*.6··β «ινί <:ο·ιβ·ιοη β ςοβ- ί Εα«β1* Γιη»1 Ιυβρ 9υ» 
. ρΙ*Ε· 0. Ρ. 3>'·ί«ο Γογ εΗ« ριρ*- 
1ϊπ4 ρτο.}·ς:ε οοη·ι*βίηα οΓ 9 ΜΟ ! 

βτουηά ΙηβρβΙίΑΚίοηα I 


2. 8νιρρΙ? «η<1 ιπβεβΐ 1 ςτβηιΓοτοβΓ 
γ*ο&ιΓ1·γ ο·Βιη·ς· 

1 ΕΑΟΗ 

12.600.00 

107,220 

3. 8υρο1/ βι>3 ιη·ΜΐΙ ·Αςη··ι\ι> 
■ηοϋβ» αοβρίβε· νΐ6Η 

ΕΛΟΗ 

404.00 

3,390 

4. δυρρίχ «ηά ιηβρχίΐ Ρ4ΐ-1>·η·οβου· 
-ΑββΑΓΙΙΙ μρ«τϊ«1 

Μ 

473.00 

4,000 

3. 3υρρ1/ «ηά ϊη*6«11 ΜΡ·Γΐα1 





Γ·1*ε*3 &ο ε*«ε ροιηε (ρ«αε 
Ρθ*ε 3υρρ1ι*ά 6ν 01ί·ηΡ) 


4ί Τγρ· Κ3Α.Κ4.Κ4Λ,Κ43^.Κ449 

ΕΛΟΗ 

1,242.00 

10.460 

6/ Τ^ρ* Κ3,Κ6,<3 

ΕΑΟΗ 

623.00 

3.240 

β) Τ/ρ· Κ9 

ΕΑΟΗ 

1·429·00 

12,000 

6. 36" 0«··4 0γο*·»λ4ι 

ΕΑΟΗ 

6,840.00 

37.600 

7. 30“ 0*··4 Οτο·«ίηβ 

ΕΑΟΗ 

6,173.00 

•η 000 

6. βυρρίγ Ληά ιη*0Λί 1 ο61« 




·) 2 οοτ· χ 2.3 μ2 

ιη 

3.Μ 

33 

Ε> 4 ρογ· χ 2.3 «β2 

1Λ- 

4.26 

40 

ο) 4 οορ« χ 6 μ2 

ίΜ 

. 4.69 

45 

β > 1 βοΓ· χ 10 ·*2 

ΙΗ 

3.40 

43 

•) ’ 1 οογ· χ 20 η2 

ικ 

’ 15.50 

, 130 

β. βαρρΐ/ ειχΙ ί η· μ 11 «γ4π·Γογ«·γ 

ΕΑΟΗ 

12,600.00 

107.220 

Γ^είΠΓ· ε»ΰιη«ς αη Γουηάιειοη 




ΙΟ.Οοηηβρείοη ο ί 4*Μ · μ ρϊρ« ογ 

ΕΑΟΗ 

42.73 

260 

Μ«αΙ Ιιχ ρ»η 6τ«=ώης 7 


X" 

~4ί- 
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1735 


υΝΙΤ ΕΑΤΕ ΓΟΕ ΟΑΤΗΟΠΙΟ ΡΕΟΤΕΟΤΙΟΝ. 


ΡΑΟΕ 18 


ΠΕδΟΕΙΡΤΙΟΝ 


υΝίτ -υΝίτ βατέ—— 




3 

ϋΚ 


1. ΤΗβ ρΓοουτβωβηε οΓ *11 ηβοβ333Γγ 
ηβεβΓίβΙ*,εΗβ βχβουείαη οΓ 311 

• · 

1 


α ααβιι«·«α 


νοΗχ,εββε 3ηε1 οοηΐίβίαη β εοο- 
ρίβεβ Ο.Ρ. 5>·3εβια Γογ εΗ® ρίρ«- 
Ιίηβ ρΓοΟβεε οοηβίβεϊηςι οί' 9 ΝΟ 

! ΕςυοΙε Ρϊπ3ΐ 

1 

I 

Ιυπρ 3υη 


ςίΓουπε! Β«6 ίηίεβΐΙβεϊοηβ 

! ' 




2. 5υρρ1γ 3η6 ίηϊεβίΐ εΓοηβΓοΓΒβΓ 

ΕΑ0Η 

1 12,800.00 

107,220 


ΓβοείΠβΓ οβ^ίηβεί 





3. 5υρρΙ/ 3.η3 ίιυεβίΐ οβςηβδίυο 

ΕΑ0Η 

404.00 

3,390 


3πος1β3. οοηρίβε® νίεΗ 0361 «ϊ 

4. 3υρρ1/ 3ϊΐ6 ίΠίεβΙΙ 03Γ6βΠ303Οϋ3 
Ιιβο1ζ£ί11 ΒβεβΓίβΙ 

Μ3 

475.00 

4,000 


5. 3υρρ1γ 3η6 ίηβεβίΐ βοεβΓίϊ! 

Γβίβεβιί εο ε«3ε. ροίηε < εββ’ε 
ροβε εαρρΙίβίΙ 6γ Οΐίβηε) 

3> Τγρ* Κ3Α,Κ4,Κ4 < ΙΒ,Κ4.υ ι Κ4,75 

ΕΑ0Η 

1,242.00 

10,460 


ο) Τγρ« Κ5,Κ6,Κ3 

ΕΑΟΗ 

625.00 

5,240 


ο) Τγρβ Κ9 

ΕΑΟΗ 

1,425.00 

12,000 

/ £\. , ~ !? ί χ. 

1 




6. 36" 033*6 0ΓθΒ3ίη$ 

ΕΑΟΗ 

6,340.00 

57,600 


7. 30" 03β*·6 0ΓΟ33ίηβ 

ΕΑΟΗ 

6,175.00 

52.000 

^ ί ν >ν <?Μ·° 7 

'ϋ \ 1 

■3. ΒυρρΙγ 3η6 ίηβε-ϊΐΐ 0361* 





β) 2 οοΓβ χ 1,5 αα2 

ΙΜ 

3.33 

35 

Λ 

6 > 4 οοΓβ·χ 2.5 ηα>2 

ΟΜ 

4.26 

40 

η 4 ( α \ 

« ) 4 οοΓβ κ ο π«η2 

0Μ 

4.69 

45 

6 '/ 1 οορβ χ 10 ηπι2 

Ι.Μ 

5.40 

45 

ε ' Τ5 . Α^ν,'ΐε. 

*)1 οοΓβ χ 50 ηπ>2 

ίΜ 

15.50 

130 

3. Βυρρίγ 3η6 ίηβεβίΐ εΓ3Π3ΓθΓ»«Γ 

ΕΑΟΗ 

12,300.00 

107,220 



Γβοείί'ίΓβ 0361η«ε οη ίο',ιηείβείοη 

10 .(2οηη«οε ίοη οΓ οβΗΙβ ώ ρίρ« ογ 
ηβε-31 6γ ρίη ΐ3Γ3=ίη5[ ] 


ΕΑΟΗ 


42.75 


260 


_,Κθ 0£ί ίΐ V 


. ^4 Α 





ΟΚΚΚΚ 0Λ5 ΡΙΡΕΟΝΕ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ] 


Άρθρο δεύτερο 

Το έργο ποο αφορά η κυρούμενη με τον παρόντα νόμο Σύμβαση εξαι¬ 
ρείται από την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 1418/1984 (Δη¬ 
μόσια έργα χαι ρυθμίσεις συναφών θεμάτων ΦΕΚ 23Α'), όπως έχει με¬ 
ταγενέστερα τροποποιηθεί χαι ισχύει και των σε εκτέλεση αυτού εκδοθέ- 
ντων προεδρικών διαταγαάτων και υπουργικών αποφάσεων. 

Άρθρο τρίτο 

Η προσωρινή εισαγωγή μηχανημάτων και των εξαρτημάτων τους 
για την εκτέλεση του έργου, που αφορά η κυρούμενη με τον παρόντα 
νόμο Σύμβαση, και τα οποία μετά την αποπεράτωση του Έργου θα επα- 
νεξαχθόΰν, απαλλάσεται από το Φ.Π.Α. που επιβάλλεται κατά την εισα¬ 
γωγή παρόμοιων μηχανημάτων. 


Άρθρο πέμπτο 

Η ισχύς των διατάξεων αυτού του νόμου αρχίζει από τη δημοσί, 
του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. . .. 

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα 
Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους. 

Αθήνα, 18 Ιουλίου 1991 

0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

Ο ΑΝΑΠΛ -ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ 

ΕΥΘ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΙΟ ΑΝ. ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑ 


Άρθρο τέταρτο ' 

1. Για την εκτέλεση του έργου, που αφορά η κυρούμενη με τον παρό¬ 
ντα νόμο Σύμβαση, και επί τον απαιτούμενο για την εκτέλεσή του 
χρόνο, επιτρέπεται η απασχόληση σοβιετικού προσωπικού μέχρι ποσο¬ 
στού 40% του συνόλου του εκάστοτε απασχολούμενου προσωπικού. 

2. Το σοβιετικό αυτό προσωπικό δεν θα υπάγεται στην ασφάλιση του 
Ι.Κ.Α. ή άλλου φορέα κυρίας ή επικουρικής κοινωνικής ασφαλίσεως 
στην Ελλάδα. 


ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ! ΕΝΕΡΓΕΙΑ! 

ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ! 

ΣΤ. ΔΗΜΑΣ 

θεωρήθηχε χαι τέθηχε η Μεγάλη Σψραγίδα τον Κράτους 

Αθήνα; 18 Ιουλίου 1991 

Ο ΕΠΙ ΤΗ! ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ! ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

Αθ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 



1740- 1746 _ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

Εκδίδει την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ από το 1833 


Διεύθυνση 

Καποδιστρίου 34 

Οι Υπηρεσίες του ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ 

Ταχ. Κώδικας: 

104 32 

ΤΕϋΕΧ 

22.3211 ΥΡΕΤ ΘΒ 

λειτουργούν καθημερινά από 8.00' έως Ί3.30' 


ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 


* Πώληση ΦΕΚ όλων των Τευχών Καποδιστρίου 25 τηλ.: 52.39.762 

•ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Σολωμού 51 τηλ.: 52.48.188 

* Για φωτοαντίγραφα παλαιών τευχών στην οδό Σολωμού 51 τηλ.: 52.48.141 

* Τμήμα πληροφόρησης: Για τα δημοσιεύματα των ΦΕΚ τηλ.: 52.25.713 - 52.49.547 


* Οδηγίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.48.785 
Πληροφορίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.25.761 


* Αποστολή ΦΕΚ στην επαρχία με καταβολή της αξίας του δια μέσου Δημοσίου Ταμείου Για πληροφορίες: τηλ.: 52.48.320 


Τιμές κατά τεύχος τ ης ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ: 


Κάθε τεύχος μέχρι 8 σελίδες δρχ. 30· Από 9 σελίδες μέχρι 16 δρχ. 40, από 17 έως 24 δρχ. 50 

Από 25 σελίδες και πάνω η τιμή πώλησης κάθε φύλλου (δσέλιδου ή μέρους αυτού) αυξάνεται κατά 20 δρχ. 


Μπορείτε να γίνετε συνδρομητής για όποιο τεύχος θέλετε. Θα σας αποστέλλεται με το Ταχυδρομείο. 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 


Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 2531 


Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 3512 

Η ετήσια συνδρομή είναι: 

Ποσοστό 5% υπέρ του Ταμείου Αλληλο¬ 
βοήθειας του Προσωπικού (ΤΑΠΕΤ) 


α) 

Για 

το Τεύχος Α’ 

Δρχ. 

8.500 

Δρχ. 

425 

β) 

» 

» 

» 

Β' 

» 

12.500 

» 

625 

Υ) 

» 

» 

» 

Π 

» 

5.000 

» 

250 

δ) 

» 

» 

» 

Δ' 

» 

12.000 

» 

600 

ε) 

» 

» 

» 

Αναπτυξιακών Πράξεων 

» 

9.500 

» 

475 

στ) 

» 

» 

» 

Ν.Π.Δ.Δ. 

» 

5.000 

» 

250 

ζ) 

» 

» 

» 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

» 

3.000 

» 

150 

η) 

» 

» 

» 

Δελτ. Εμη.& Βιομ. Ιδ. 

» 

6.000 

» 

300 

θ) 

» 

» 

» 

Αν. Ειδικού Δικαστηρίου 

» 

1.500 

» 

75 

ι) 

» 

» 

» 

Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 

» 

25.000 

» 

1.250 

ια) 

Για 

όλα 

τα Τεύχη 

» 

55.000 

» 

2.750 


Πληροφορίες: τηλ. 52.48.320 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 













